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Santiago,  i.*  de  febrero  de  1896. 

Señor  Director: 

En  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  su  decreto 
núm.  597,  de  20  de  agosto  del  año  próximo  pasa- 
do, acompaño  a  Ud  el  proyecto  de  una  «Recopi- 
lación de  Leyes,  Decretos  i  demás  disposiciones 
sobre  Obras  Publicas  i  Privilejios  Esclusivos.» 

Al  confeccionarlo,  he  tomado  en  especial  consi- 
deración, i  tratado  de  salvarlas  en  lo  posible,  las 
dificultades  que  en  la  consulta  de  esta  clase  de 
obras  ocurren  por  lo  jeneral;  dificultades  tanto 
mas  sentidas  en  la  presente  cuanto  que  ella  abar- 
ca un  lapso  de  tiempo  bastante  considerable, 
como  lo  es  el  comprendido  entre  la  fecha  en  que 
se  dictó  la  primeía  disposición  sobre  obras  publi- 
cas i  la  fecha  de  la  terminación  de  esta  obra. 

Debiendo,  pues,  abarcar  ella,  como  efectiva- 
mente abarca,   toda  la  lejislacion  sobre  obras 
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públicas  i  privilejios  esclusivos  vijente  hasta  la 
fecha,  gran  parte  de  la  que,  sin  estar  en  vijencia, 
sirve,  sin  embargo,  como  norma  de  conducta  en 
muchos  casos  imprevistos  i  una  colección  estrac- 
tada  de  las  actas  de  las  sesiones  del  Consejo  de 
Obras  Públicas;  imponíanse,  antes  que  todo,  una 
ordenación  metódica  i  un  buen  sistema  de  índi- 
ces, encaminados  a  facilitar  su  consulta. 

A  conseguir  este  propósito  he  dirijido  princi- 
palmente mis  esfuerzos  i  he  an^eglado  los  índices 
que  acompaño,  alfabético  el  uno  i  de  materias  el 
otro. 

I  si  el  señor  Director  tiene  a  bien  aprobar  tanto 
el  plan  como  los  índices  adoptados  en  esta  Reco- 
pilación, .  creeré  que  he  hecho  una  obra  útil  i  que 
he  cumplido  debidamente  la  comisión  que  se  sir- 
viera conferirme. 

Dios  guarde  a  üd. 

Humberto  Parodi  Casanüeva. 

11  lefior  Dirtotor  Jmim»1  de  Obras  PdblioM,  don  AUjandro  Bartrand* 
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X-'Lei  que  crea  la  Dirección  de  Obra$  Públicas 


Por  cuanto  el  Congi*e80  Nacional  ha  prestado  au  aprobación  al 
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Art  1.®  Créase  con  el  nombre  de  ^Dirección  de  Obras  Públi- 
cas^ una  oficina  encargada  de  estudiar,  ejecutar  i  vijilar  todos  los 
trabajos  públicos  que  se  emprendan  en  el  pais  por  el  Gobierno  o 
por  particulares  por  cuenta  del  Estado. 

Art.  2.*  Corresponde  a  esta  oficina  el  conocimiento  de  todo  lo 
relativo: 

1.*  A  las  comunicaciones  terrestres,  fluviales  i  marítimas; 
2.^  Al  aprovechamiento  i  distribución  de  las  aguas; 
8.^  A  los  edificios  i  construcciones  nacionales; 
i.^'  A  las  minas; 
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5.®  A  los  privilejios  esclusivos; 

6.**  A  la  jeografía  i  jcodesia. 

Art.  3.®  Esta  oficina  se  dividirá  en  cuatro  secciones: 

1.*  De  ferrocarriles  i  telégrafos  en  estudio  o  construcción; 

2.*  De  puentes,  caminos  i  construcciones  hidráulicas; 

3.*  De  arquitectura;  i 

4.*  De  minas,  jeografía  i  jeodesia. 

Art.  4.*  La  Dirección  do  Obras  Públicas  tendrá  el  siguiente 
personal: 

\jn  injeniero.  director  jeneral,  jefe  de  la  oficina; 

Cuatro  injenieros,  jefes  de  sección; 

Tres  injenieros  primeros; 

Tres  id.  segundos; 

Tres  arquitectos; 

Seis  injenieros  aspirantes; 

Tres  dibujantes  primeros; 

Tres  dibujantes  segundos; 

Un  secretario  injeniero; 

Un  contador; 

Cuatro  escribientes;  i 

Dos  porteros. 

En  cada  provincia  habrá  un  injeniero  de  primera  o  segunda 
clase,  que  estará  también  bajo  la  vijilancia  del  respectivo  Inten- 
dente. 

Cuando  hubiere  trabajos  estraordinarios  que  requieran  mayor 
personal,  podrán  contratarse  empleados  supernumerarios  por  el 
tiempo  que  fuere  preciso,  previo  acuerdo  del  Consejo  a  que  se 
refiere  el  articulo  6.%  i  consignando  el  sueldo  de  ellos  en  el  presu* 
puesto  de  la  obra  que  se  trata  de  construir. 

Art.  5.®  El  director  jeneral  i  los  jefes  de  sección  serán  nombra- 
dos por  diez  años,  pudiendo  ser  reelejidoí.  ^ 

Los  jefes  de  sección  i  los  demás  empleados  se  nombrarán  a  pro* 
puesta  del  director  jeneral. 

Art.  6.°  El  director  jeneral  i  los  jefes  de  sección  formarán  un 
Consejo,  a  cuyo  estudio  se  someterán  los  planos  i  presupuestos 
que  se  presenten  al  Gobierno,  i  dará  su  dictamen  en  todos  los 
asuntos  a  que  se  refiere  el  articulo  2.® 

El  secretario  de  la  Dirección  Jeneral  será  también  secretario 
del  Consejo,  i  a  su  cargo  estará  el  libro  de  actas  de  las  sesiones. 
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Formarán  parte  de  este  Consejo  los  injenieros  jefes  de  la  osplo- 
icM^ion  de  los  Ferrocarriles  del  Estado  que  residan  en  Santiago. 

Las  sesiones  serán  presididas  por  el  Ministro  de  Industria  i 
Obras  Públicas  i  en  su  defecto  por  el  director  jeneral. 

Art  T."*  Solo  podrán  ser  nombrados  injenieros  de  la  Dirección 
de  Obras  Públicas  los  incíividuos  que  hayan  obtenido  el  título 
profesional  correspondiente  de  la  Universidad  de  Chile. 

Se  esceptúan  de  esta  regla  los  profesoras  estranjeros  de  com- 
petencia especial,  que  podrán  ser  contratados  o  nombrados  por 
tiempo  limitado  o  indefinido,  con  acuerdo  del  Consejo. 

Art.  8."  Se  prohibe  a  los  empleados  de  la  Dirección  ser  contra^ 
tistas  de  obras  públicas,  socios  o  copartícipes  de  los  espresados 
contratistas. 

Prohíbeseles  igualmente  tomar  participación  de  cualquiera 
clase  en  las  contratos  que  se  celebren  para  ejecutar  las  referidas 
obras  o  para  la  provisión  de  los  materiales  que  en  ellas  se  empleen. 

Siempre  que  se  contratare  la  ejecución  de  una  obra  pública  con 
personas  ligadas  por  parentesco  a  los  empleados  de  la  Dirección, 
en  cualquiera  de  los  grados  de  la  línea  recta  i  hasta  el  segundo 
inclusive  de  la  de  consanguinidad  o  afinidad,  el  empleado  a  quien 
afecte  esta  causal  de  implicancia  para  intervenir  en  los  contratos 
o  para  fiscalizar  la  correcta  ejecución  de  dichas  obras,  deberá  re- 
presentarla por  escrito  al  Ministerio  respectivo  para  los  efectos  a 
que  hubiere  lugar. 

La  inobservancia  de  cualesquiera  de  las  disposiciones  de  los  tres 
incisos  precedentes,  causará  la  destitución  inmediata  del  emplea- 
do, sin  perjuicio  de  las  dem&s  penas  o  responsabilidades  que  le 
correspondan  según  la  lei. 

Art.  9.°  El  examen  e  informe  a  que  se  refiere  el  artículo  2.^  de 
la  lei  de  9  de  setiembre  de  1840,  sobre  privilejios  esclusivos,  co- 
rresponderán a  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas  desde  la 
vijencia  de  esta  leí. 

La  Dirección. Jeneral  di  Ubr¿i.s  Públícaá  «jueda  l'acultjuLi  para 
nombrar  peritos  especiales  cada  vez  que  la  naturaleza  del  privi- 
lejio  esclusivo  que  se  solicita^así  lo  exija. 

Art  10.  Todos  los  planos  topográficos  de  particulares,  levanta- 
dos por  injenieros  i  [agrimensores,  serán  presentados  a  la  oficina 
de  la  Dirección  Jeneral  para  que  allí  se  tome  copia  de  ellos  i  sean 
sellados  i  devueltos. 

Solo  podran  presentarse  ante  las  autoridades  públicas  los  pía* 
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no8  que  lleven  este  sello,  i  los  que  se  presentaren  sin  este  requisi- 
to serán  enviados  por  las  mismas  autoridades  a  la  Dirección  para 
los  efectos  de  las  copias. 

Art  11.  Los  planos  pertenecientes  a  particulares  que  deberán 
llevarse  a  la  Dirección  de  Obras  PúblicaSi  con  arreglo  a  lo  dis- 
puesto en  el  artículo  anterior,  se  recojerán  por  departamentos  i  a 
medida  que  dicha  oficina  los  pida  por  medio  de  avisos  que  se 
publicarán  en  el  Diario  Oñ/iial. 

El  Ministerio  de  Obras  Públicas,  oyendo  al  Consejo  Directivo, 
fijará  el  máximum  de  tiempo  durante  el  cual  los  espresados  docu- 
mentos deban  ser  copiados,  sellados  i  devueltos  a  sus  dueños. 

La  Dirección  otorgará  recibos  detallados  de  los  planos,  i  en  caso 
de  estravío  en  poder  de  la  oficina,  su  reposición  se  hará  a  coeta 
del  Estado. 

La  entrega  de  los  planos  correspondientes  al  departamento  de 
Santiago  deberá  hacerse  en  la  oficina  de  la  Dirección.  En  todos 
los  demás  departamentos  de  la  República  esos  documentos  podrán 
ser  entregados  a  los  gobernadores  respectiva. s,  quienes  otorgarán 
los  recibos  correspondientes,  los  remitirán  a  la  oficina  de  la  Di- 
rección i  les  devolverán  en  seguida  a  los  interesados. 

Los  planos  que  m  levanten  en  la  sucesivo  serán  enviados  tam- 
bién a  la  Direeeion  en  la  forma  que  se  indica  en  los  incisos  preee» 
dentes,  la  cual  los  devolverá  a  los  interesa  los  dentro  del  término 
de  un  mes. 

Art.  12.  Los  empleados''de  la  Dirección  de  Obras  Públicas  go- 
2aráa  de  los  sueldos  anuales  que  a  continuación  se  espresan: 

El  director  jeneral $    8,000 

Cada  uno  de  los  jefes  de  sección 6,000 

Cada  uno  de  los  injenieros  o  arquitectos  primeros 3,600 

Cada  uno  de  los  injenieros  o  arquitectos  segundos 2,400 

Cada  uno  de  los  injenieros  aspirantes  1,200 

Cada  UDO  de  los  dibujantes  primeros 1,500 

Cada  uno  de  los  id.  segundos^ 960 

El  secretario 3,000 

El  contador 2,400 

Cada  uno  de  los  escribientes \ 600 

Cada  uno  de  los  porteros 300 

Art  13.  Cuando  salgan  del  lugar  de  su  residencia  en  comisión 
del  servicio,  tendrán  un  viático  de  nueve  f  esos  diarios  el  director 
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jenwal,  de  siete  pesos  los  jefes  de  sección  i  de  cinco  pesos  los  inje- 
nieros  o  arquitectos. 

El  Ministerio  de  Obras  Públicas,  oyendo  al  director  jeneral, 
fijará  el  máximum  de  tiempo  durante  el  cual  hayan  de  desempe- 
ñarse las  comisiones  .confiadas  fuera  de  Santiago  a  los  empleados 
de  la  oficina. 

Trascurrido  ese  plazo,  cesará  el  abono  de  viáticos. 

Art.  14.  Para  las  jubilaciones  de  los  empleados  de  la  Dirección 
de  Obras  Páblicas,  se  tomará  por  base  el  setenta  i  cinco  por  cien* 
to  de  los  sueldos  que  esta  lei  les  asigna. 

Art  15.  El  jefe  i  los  demás  empleados  de  la  Dirección  de  Obras 
Páblifitti  podrán  ser  elejidos  Senadores  i  Diputados;  pero  deberán 
optar  entre  estos  puestos  i  sus  respectivos  empleos. 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

Art  1/  Esta  lei  se  pondrá  en  ejercicio  en  los  sesenta  dias  si- 
guientes a  su  publicación,  i  quedarán  entonces  suprimidos  el 
Cuerpo  de  Injenieros  Civiles,  creado  por  lei  de  17  de  diciembre 
de  1842,  i  la  Oficina  de  Arquitectura. 

Art.  2."^  La  regla  establecida  en  el  párrafo  1.^  del  artículo  7.* 
no  se  aplicara  a  los  agrimensores  que  hayan  obtenido  su  título 
con  anterioridad  a  esta  lei  ni  a  los  empleados  en  actual  servicio, 
los  cuales,  en  el  caso  de  quedar  sin  colocación  en  la  Dirección  de 
Obras  Páblicas  o  en  cualquiera  otra  oficina,  tendrán  derecho  a 
una  gratificación  correspondiente  a  seis  moses  del  sueldo  de  que 
disfrutaban  si  tuvieren  menos  de  diez  años  de  servicio. 

Si  el  empleado  hubiere  servido  diez  o  mas  anos  i  no  tuviere 
derecho  a  jubilarse,  la  gratificación  aumentará  en  un  cinco  por 
ciento  del  sueldo  anual  por  cada  año  completo  que  exceda  de  diez* 

Esta  gratificación  se  pagará  por  mensualidades  vencidas,  i  si 
durante  los  seis  meses  el  empleado  fuese  nombrado  para  otro  em- 
pleo público,  perderá *su  derecho  a  ellas  por  el  tiempo  que  falte. 

I  por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a  bien  apro- 
barlo i  sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i  llévese  a  efecto  en 
todas  sus  partes  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  veintiséis  de  enero  de  mil  ochocientos  ochenta  i  ocho. 

J.  M.  BALMACEDA. 

Pedro  Montt. 
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2  ^R^Slaniento  interior  de  la  Dirección  Jenerál 

de  Obras  Públicas 


Santiago,  26  de  junio  de  1890.  " 

He  acordado  i  decreto: 

Se  aprueba  el  siguiente  reglamento  de  la  Dirección  Jeneral  de 
Obras  Públicas,  propuesto  por  el  jefe  respectivo: 

§   I. — DISPOSICIONES  JENERALES 

Art.  1.**  Corresponde  a  la  Dirección  de  Obras  Públicas: 

1.°  El  estudio,  ejecución  i  vijilancia  de  todos  los  trabajos  pá- 
blicos  que  se  emprendan  en  el  país  por  el  Gobierno  o  por  particu- 
lares por  cuenta  del  Estado; 

2.®  El  examen  e  informe  a  que  se  refiere  el  artículo  2.^  de  la  lei 
de  9  de  setiembre  de  1 840  sobre  privilejios  esclusivos,  pudiendo 
el  director  jeneral  nombrar  peritos  especiales  cada  vez  que  la  na- 
turaleza  del  privilejio  esclusivo  así  lo  exija; 

S.""  Tomar  copia  de  los  planos  topográficos  de  particulares  i  de- 
volverlos  sellados* 

4.^  El  conocimiento  de  todo  lo  relativo: 

á)  A  las  comunicaciones  terrestres,  fluviales  i  marítimas; 
h)  Al  aprovechamiento  i  distribución  de  las  aguas; 

c)  A  los  edificios  i  construcciones  nacionales; 

d)  A  las  minas; 

e)  A  los  privilejios  esclusivos;  i 
/)  A  la  jeografía  i  jeodesia. 

Art.  2.°  La  Dirección  de  Obras  Píiblicas  obrará  bajo  la  inme- 
diata dependencia  del  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas. 

Art.  3.°  El  director  jeneral  podrá  entenderse  directamente  con 
las  autoridades  administrativas  de  la  República  en  lo  concernien- 
te a  las  obras  públicas  i  ,demas  asuntos  que  están  encomendados 
a  la  Dirección. 

Art.  4.°  Todos  los  pagos  correspondientes  a  las  obras  públicas 
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se  harán  por  la  Dirección  de  Obras  Públicas  o  con  su  ínter- 
vención. 

Art  5.^  Se  prohibe  a  los  empleados  de  la  Dirección  ser  contra* 
tístas  de  obi*as  públicas,  socios  o  copartícipes  de  los  espresados 
contratistas. 

Prohíbeseles  igualmente  tomar  participación  de  cualquiera  cla- 
se en  los  contratos  que  se  celebren  para  ejecutar  las  referidas 
obras  o  para  la  provisión  de  los  materiales  que  en  ella  se  empleen. 

Siempre  que  se  contratare  la  ejecución  de  una  obra  pública  por 
personas  ligadas  por  parentesco  a  los  empleados  de  la  Dirección^ 
en  cualquiera  de  los  grados  de  la  linca  recta,  i  hasta  el  segundo 
inclusive  de  la  colateral  de  consanguinidad  o  afinidad,  el  emplea- 
do a  quien  afecte  esta  causal  de  implicancia,  para  intervenir  en 
los  contratos  o  para  fiscalizar  la  correcta  ejecución  de  dichas 
obras,  deberá  representarla  por  escrito  al  Ministerio  respectivo 
para  los  efectos  a  que  hubiere  lugar. 

La  inobservancia  de  cualquiera  de  las  disposiciones  de  los  tres 
incisos  precedentes  causará  la  destitución  inmediata  del  empleado, 
sin  perjuicio  de  las  demás  penas  i  responsabilidades  que  le  corres- 
pondan según  la  lei. 

Art  G.""  Las  solicitudes  de  licencia  por  enfermedad,  renuncia» 
etc.,  de  los  empleados  de  Ja  Dirección,  deberán  elevarse  al  Su- 
premo Gobierno  por  conducto  de  la  Dirección  i  con  el  informe  de 
ésta. 

§   IL-^DE  Lis  OBRAS  PÚBLICAS 

Art.  7.^  Las  obras  públicas  deberán  ejecutarse  con  estricta  su- 
jeción a  los  planos  formados  por  la  Dirección  i  aprobados  por  el 
Gobierno. 

Toda  modificación  que  sea  necesaria  o  sea  conveniente  intro- 
ducir, tanto  en  los  planos  como  en  los  contratos  aprobados  por 
supremos  decretos,  deberá  ser  materia  de  resolución  gubernativa 
i  jcstionada  por  la  Dirección  o  por  su  conducto. 

Art.  8.^  Toda  orden  de  trabajos  de  oficina  o  de  ejecución  de 
obras,  para  ser  cumplida  por  la  Dirección,  deberá  serle  trasmitida 
por  nota  del  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas. 

Art  9.^  Xo  se  pondrá  a  ningún  contratista  de  obras  públicas 
en  posesión  de  su  trabajo  antes  de  haber  firmado  los  planos  i  es- 
pecificaciones respectivas!  ni  se  le  hará  pago  alguno  sin  que  pre- 


B  maonhkciou  db  ljetis  i  decrbtos 

«•nto  (lonstancia  a  la  Dirección  Jeneral  de  haber  Armado  la  es- 
critura correspondiente. 

Art.  10.  Toda  obra  pública  en  vía  de  ejecución  estará  a  cargo 
d^  la  Dirección  i  bajo  su  responsabilidad,  en  cuanto  a  buena  eje- 
cución i  conservación,  mientras  dure  el  trabajo  i  hasta  que  sea 
entregada  a  la  persona  o  corporación  que  designe  el  Ministerio. 

La  responsabilidad  directa  afecta  a  los  inspectores  i  directores 
de  dichas  obras. 

Art.  11.  Los  planos  orijinales  de  las  obras  públicas,  con  las 
finOM  i  sellos  correspondientes,  se  conservarán  en  los  archivos  de 
la  Dirección  i  solo  podrán  salir  de  la  oficina  cuando  haya  orden 
«gerita  del  Ministerio. 

Art.  12,  Las  obras  que  se  hagan  por  administración  i  por  la 
Dirección  deberán  someterse  a  las  reglas  siguientes: 

1.*  Se  conf ornarán  a  los  planos  i  presupuestos  formados  por 
la  Dirección  i  aprobados  por  el  Gobierno; 

2.*  La  Dirección  pedirá  propuestas  cerradas  i  en  licitación  pú- 
blica, siempre  que  sea  posible,  para  la  ejecución  de  obras  parciales 
o  adquisición  de  materiales; 

3.*  Se  solicitará  del  Gobierno  las  modificaciones  que  la  mejor 
ejecución  de  los  trabajos  exija  en  los  planos  i  presupuestos. 

Art.  18.  Terminada  una  obra  pública,  la  Dirección  dará  cuenta 
del  hecho  al  Ministerio,  acompañando  una  memoria  descriptiva 
de  ella,  de  su  costo,  tiempo  empleado  en  su  ejecución,  contratista, 
director  de  la  obra  i  demás  noticias  de  interés. 

Ari  14.  Antes  de  ejecutar  los  planos  definitivos  de  las  obras 
encomendadas  a  la  Dirección,  debe  recabarse  del  Consejo  de  la 
Dirección  la  aprobación  de  los  ante-proyectos  que  deben  servir 
de  base  a  aquellos. 

§  III.'—DEL  CONSEJO  DE  OBBAS  PÚBLICAS 

Art.  15.  Corresponde  al  Consejo: 

1.^  Prestar  su  acuerdo  para  contratar  los  empleados  supernu- 
merarios que  se  requieran  para  atender  debidamente  las  obras  pú- 
blicas, indicando  el  sueldo,  las  atribuciones  i  obligaciones,  las 
eandiciones  de  competencia  i  el  tiempo  por  el  cual  debe  contra- 
társeles; 

8.^  Estudiar  i  prestar  su  aprobación  a  los  plan  os,  presupuestos 
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i  especificaciones  de  todas  las  obras  públicas  que  se  trate  de  eje- 
cutar; 

3.°  Dar  su  dictamen  en  todos  los  asuntos  a  que  so  refiere  el  ar- 
ticulo 2/  de  la  lei  de  26  de  enero  de  1888. 

Art.  16.  El  Consejo  deberá  reunirse  a  lo  menos  una  vez  por 
semana. 

Para  celebrar  sesión  será  suficiente  la  concurrencia  de  cuatro 
de  sus  miembros. 

Las  sesiones  serán  presididas  por  el  Ministro  de  Industria  i 
Obras  Públicas  i  en  su  defecto  por  ei  director  jeneraL 

Las  actas  de  las  sesiones  deberán  ser  comunicadas  al  Gobierno 
después  de  aprobadas. 

Art.  17.  Para  ser  presentados  al  Consejo  los  proyectos  de  obras 
públicas  deberán  llenar  los  siguientes^requisitos: 

1.^  Llevar  la  firma  de  los  injenieros  o  arquitectos  que  los  hayan 
ejecutado,  i  ademas  el  visto-bueno  del  jefe  de  la  sub-comision  co- 
rrespondiente i  el  del  jefe  do  la  sección,  en  señal  de  haber  sido 
revisados  i  comprobados  a  su  satisfacción; 

2.^  Obtener  el  pase  del  director  jeneral; 

3."  Los  presupuestos  deberán  ser  materia  de  un  estudio  prolijo 
en  las  secciones  correspondientes. 

Habrá  al  efecto  en  cada  una  de  ellas  un  empleado  revisor  es- 
pecial, que  tendrá  un  archivo  con  los  precios  corrientes  bien  justi- 
ficados i  al  dia,  de  los  materiales  i  mano  de  obra  en  las  diversas 
localidades  de  la  República. 

Art.  18.  Una  vez  aprobados  los  proyectos  por  el  Consejo,  se 
estampará  esta  circunstancia  en  los  orijinales  bajo  la  firma  del 
director  i  se  les  sellará. 

Las  copias  que  se  envien  al  Ministerio  o  a  los  directores  de 
obras  para  su  ejecución  llevarán  el  sello  de  la  Dirección  i  el  visto- 
bueno  del  director,  bajo  la  constancia  que  pondrá  el  jefe  de  lü 
sección  de  ser  copia  fiel  de  los  orijinales. 

§   IV.— DEL  DIRECTOR  JENERAL 

Art.  19.  Corresponde  al  director  jeneral: 

1.*  Yijilar  las  obras  públicas  en  vía  de  ejecución  i  los  trabajos 
i  estudios  confiados  a  la  oficina,  por  conducto  de  los  jefes  de  Us 
secciones  correspondientes; 
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2.^  Conceder  licencias  por  vacaciones  a  los  empleados  de  I» 
reccion,  en  conformidad  a  la  lei; 

3.*  Nombrar  i  separar,  a  propuesta  de  los  jefes  respectivos,  a 
los  inspectores  de  caminos  i  a  los  demás  empleados  de  la  Direc- 
ción que  se  paguen  por  planillas  i  dentro  de  la  autorización  con- 
ferida por  el  Gobierno; 

4.®  Autorizar  los  pagos  que  deban  hacerse  con  los  fondos  pues- 
tos a  su  disposición  o  a  la  de  los  intendentes  i  gobernadores  para 
obras  públicas; 

b.^  Espedir  o  visar  todo  certificado  o  comprobante  que  emita 
la  Dirección; 

6.^  Recibir  i  trasmitir  las  (Srdenes  ministeriales  sobre  todos  los 
asuntos  correspondientes  a  la  Dirección; 

7.^  Espedir  en  lo  posible,  por  conducto  de  los  jefes  de  sección, 
todas  las  órdenes  que  considere  necesarias  para  la  buena  ejecu; 
cion  de  los  trabajos,  para  la  debida  fiscalización  de  la  inversión 
de  fondos,  para  el  buen  orden  i  arreglo  de  las  oficinas,  etc.; 

8°  Presidir  el  Consejo  en  ausencia  del  Minfatro  de  Industria  i 
Obras  Públicas; 

9.^  Fiscalizar  el  desempeño  funcionario  de  todos  los  empleados 
de  la  Dirección; 

10.  Velar  por  el  estricto  cumplimiento  do  las  órdenes  i  dispo- 
siciones gubernativas  i  por  la  fiel  ejecución  de  los  contratos; 

11.  Proponer  al  Gobierno  todos  los  empleados  de  la  Dirección 
que  deban  nombrarse,  procediendo  en  lo  posible  de  acuerdo  con 
el  jefe  de  la  sección  correspondiente; 

12.  Evacuar  todos  los  informes  que  pida  el  Gobierno  a  la  Di- 
rección; 

13.  Enviar  al  Gobierno  cada  mes  una  reseña  de  la  marcha  de 
los  trabajos  de  la  oficina  i  de  las  obras  públicas  en  via  de  ejecu- 
ción, i  en  la  primera  quincena  del  mes  de  abril  una  memoria  je- 
neral  de  todas  las  operaciones  del  año  anterior; 

14.  Trasladar  de  una  sección  a  otra  a  los  empleados  cuando  lo 
réquiem  el  buen  servicio,  procediendo  de  acuerdo  con  los  jefes 
respectivos  i  dando  cuenta  al  Gobierno. 

Art.  20.  Cuando  el  director  jeneral  estuviere  ausente  de  San- 
tiago o  imposibilitado  de  asistir  a  la  oficina  por  enfermedad,  lo 
reemplazará  en  el  despacho  urjente  i  diario  el  jefe  de  la  sección 
de  ferrocarriles  de  la  Dirección,  i  a  falta  de  éste  el  jefe  de  la  sec-^ 
cion  de  hidráulica. 
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§   V.— DEL  SRCBETARIO 

Art.  21.  Corresponde  al  secretario: 

1.^  Redactar  i  autorizar  las  actas  del  Consejo; 

2.^  Redactar  las  notas,  informes,  órdenes,  etc.,  de  la  Dirección 
Jeneral,  en  conformidad  a  las  instrucciones  del  director; 

3.®  Despachar  i  recibir  la  correspondencia  pfícial  de  la  Di- 
rección; 

4.""  Guardar  el  sello  de  la  Dirección; 

5.**  Adquirir  los  útiles  de  dibujo  i  escritorio,  empleando  en  lo 
posible  la  licitación  pública  por  medio  de  propuestas  cerradas, 
i  distribuirlos  bajo  recibo  a  las  secciones,  a  medida  que  los  ne- 
cesiten; 

6."  Cuidar  del  archivo  de  la  Dirección,  de  que  se  lleve  al  dia  el 
libro  de  partes  i  de  que  los  oficiales  de  la  secretaría  asistan  pun- 
tualmente i  cumplan  con  sus  deberes; 

7.^  Citar  a  consejo  cuando  lo  disponga  el  Ministro  o  el  director 
jeneral. 

§   VI. — DE  LA    CONTADURÍA 

Art.  22.  La  contaduría  de  la  Dirección  deberá: 

1.^  Llevar  al  dia  la  contabilidad  jeneral  i  la  especial  de  las  obras 
públicas; 

2°  Hacer  los  pagos  correspondientes  a  la  oficina  de  Santiago; 

8.^  Llevar  la  cuenta  corriente  de  las  autorizaciones  conferidas 
para  pagar  trabajos  públicos  i  para  gastos  de  la  oficina; 

4.°  Revisar  los  estados  de  pago  de  todos  los  trabajos  públicos  i 
enviar  los  que  deban  pagarse  en  provincia  a  los  intendentes  res- 
pectivos; 

5.^  Rendir  cuenta  al  tribunal  correspondiente  de  todas  las  in* 
versiones  en  que  haya  intervenido; 

6.^  Llevar  al  dia  el  libro  de  empleados  de  la  Dirección,  los  co- 
rrespondientes al  depósito  fiscal  de  materiales  de  construcción  que 
corre  a  su  cargo. 

Art.  23.  Corresponde  al  jefe  de  la  contaduría: 

1.^  Mantener  el  orden  en  su  oficina  i  distribuir  el  trabajo  entre 
k)9  empleados  de  su  dependencia; 

2,^  Cuidar  de  que  se  lleven  al  dia  todos  los  libros  que  corren  a 
cargo  de  la  contaduría; 
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3.*  Recibir  i  despachar  después  de  revisados  i  anotados  los  es- 
tados de  pago  de  las  obras  públicas; 

4.*  Avisar  oportunamente  a  la  Dirección  cuando  sea  necesario 
pedir  dinero  al  Ministerio  para  la  prosecución  de  las  mismas 
obras; 

6.*  Pasar  mensualmente  a  la  Dirección,  en  dos  ejemplares,  el 
balance  jeneral  de  la  contabilidad  de  las  obras  públicas,  en  dos 
ejemplares  el  balance  especial  i  movimiento  de  caja  de  las  obras 
que  se  hacen  por  administración,  i  en  un  ejemplar  el  estado-resu- 
men délos  pagos  hechos  a  los  contratistas  en  el  mes  anterior,  un 
balance  de  saldos  de  autorizaciones  para  pagar  obras  públicas, 
balance  de  caja  de  la  Dirección  i  del  almacén  de  depósito; 

6.*  Pasar  anualmente  en  diciembre  a  la  Dirección  una  nómina 
del  personal  do  empleados  de  la  Dirección,  por  secciones,  con  sus 
dueldos  respectivos  i  fecha  de  su  nombmmiento; 

7.°  Suministrar  los  demás  datos  e  informes  que  le  pida  la  Di- 
rección; 

8.®  Practicar  el  arqueo  do  la  caja,  a  lo  menos  una  vez  por  se- 


mana; 


9.®  Flnnar  con  el  director  los  cheques  que  se  jiren  contra  las 
tesorerías  fiscales  i  las  órdenes  contra  el  almacén  fiscal,  i  todos 
los  documentos  que  emanen  de  la  contaduría; 

10.  Rendir  con  oportunidad  al  Tribunal  de  Cuentas  las  de  to- 
das las  inversiones  en  que  la  Dirección  de  Obras  Públicas  haya 
tenido  intervención. 

Art  24.  Ningún  pago  se  har&  por  la  caja  de  la  Dirección  sin 
el  visto-bueno  del  director. 

Art  26.  En  ausencia  del  jefe  de  la  contaduría,  hará  sus  veces 
el  contador  que  designe  el  director  jeneral. 

§   VII. — DK   LOS  JEFES  DK   SECCIÓN 

Art.  26.  Corresponde  a  los  jefes  de  sección: 

1.^  Diríjir  i  vijilar  lus  estudios  i  la  ejecución  de  las  obras  pú- 
blicas correspondientes  a  sus  secciones  en  conformidad  a  las  reso- 
luciones gubernativas  i  a  las  órdenes  e  instrucciones  que  reciban 
del  director  jeneral; 

2.*  Velar  por  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  los  empleados 
de  su  dependencia,  dando  parte  al  director  de  las  irregularídados 
que  ocurran;  j 
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3.^  Dar  órdenes  e  instrucciones  para  asegurar  la  buena  marcha 
de  los  trabajos,  consultando  con  el  director  todo  lo  que  revista 
cierta  importancia  o  gravedad; 

4.®  Elevar  al  director  jeneral  las  solicitudes  de  los  empleados  i 
de  los  contratistas  con  el  informe  correspondiente; 

5.*  Evacuar  todos  los  informes  que  les  pida  el  director  je- 
neral; 

6.®  Trasmitir  a  sus  subalternos  todas  las  órdenes  de  la  Dirección 
Jeneral  i  las  del  Gobierno  que  deba  comunicar  ésta; 

7.®  Presentar  al  director  todos  los  estudios  o  proyectos  que  de- 
ben ser  sometidos  al  Consejo  llevando  los  proyectos  definitivos 
las  firmas  i  visto-buenos  prescritos; 

8/  Enviar  al  director  jeneral  en  los  primeros  dias  de  cada  mes 
una  reseña  de  todos  los  trabajos  en  estudio  i  en  vía  de  ejecución, 
i  en  la  primera  quincena  de  marzo  una  memoria  de  la  marcha  de 
los  trabajos  en  el  año  anterior; 

9.®  Cuidar  de  que  se  lleve  en  buen  orden  el  archivo  de  su  sec- 
ción, comprendiendo  los  planos,  presupuestos  i  especificaciones  de 
obras,  las  notas  de  la  Dirección  i  de  sus  subalternos,  i  los  libros 
copiadores  de  nota,  informes,  certificados,  etc.; 

10.  Hacer  formar  los  estados  de  pagos  de  los  trabajos  de  la 
sección  de  su  cargo  i  visarlos,  previa  revisión,  para  asegurarse  de 
que  están  conformes  con  los  contratos,  series  de  precios  i  decretos 
supremos  que  los  reglamentan; 

11.  Hacer  que  se  lleve  al  dia  un  libro  de  partes,  un  libro  en 
que  se  anote  el  personal  de  empleados  de  su  dependencia,  con  la 
fecha  de  su  nombramiento,  sueldo  i  licencia,  i  otro  en  que  se  ano- 
ten para  cada  obra  de  las  que  corren  a  su  cargo: 

a)  Todos  los  decretos  supremos  correspondientes. 

b)  Nombre  i  japellido  del  director  de  ella,  del  inspector  i  de  los 
demás  empleados  que  la  dirijan  o  vijilen. 

o)  Contratistas  que  la  tienen  a  su  cargo. 

d)  Una  anotación  mensual  que  indique  brevemente  su  estado 
de  adelanto. 

é)  Las  resoluciones  de  la  Dirección  en  los  reclamos  de  los  con- 
tratistas. 

T)  La  fecha  de  la  iniciación  do  los  trabajos,  comprobada  por  el 
certificado  del  contratista,  si  lo  hubiere,  o  en  su  defecto  del  di- 
rector de  la  obra  i  la  fecha  en  que   deben  terminar  según  con- 
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g)  La  feclia  de  la  terminación,  cuando  tenga  lugar,  i  el  gasto 
total  o  el  costo  definitivo  de  la  obra; 

12.  Terminada  una  obra,  dar  cuenta  del  hecho  a  la  Dirección, 
enviándole  una  memoria  descriptiva  do  ella,  de  su  costo,  del  tiem- 
po empleado  en  su  ejecución,  contratista,  director  de  la  obra  i  de- 
mas  noticias  de  interés. 

Art.  27.  Los  jefes  de  sección  serán  reemplazados  en  el  despacho 
diario  i  urjente,  siempre  que  no  concurrieren  a  la  oficina,  por  el 
empleado  de  la  sección  que  designe  el  director  jeneral. 

§    VIIL — DE  LOS   DIRECTORES   DE  LAS   OBRAS   I  JEFES 

DE  COMISIÓN 

Art.  28.  Corresponde  a  los  directores  de  obras  i  de  comisión 
encargados  de  la  inspección  técnica  de  trabajos: 

L**  Distribuir  el  trabajo  entre  sus  subalternos  con  acuerdo  del 
jefe  de  la  sección  de  que  dependen; 

2."  Velar  por  la  conducta  f  uncionaria  de  los  mismos,  dando  par- 
te al  jefe  de  la  sección  de  las  faltas  en  que  incurran; 

3.**  Hacer  (¿ue  se  ejecuten  los  trabajos  que  estén  a  su  cargo  con 
sujeción  estricta  a  los  planos,  especificaciones,  contratos  aproba- 
dos por  el  Gobierno  i  a  las  órdenes  que  les  dé  o  trasmita  el  jefe 
de  la  sección; 

4.'  Dar  con  oportunidad  las  líneas  i  todos  los  planos  de  detalles 
necesarios  para  la  prosecución  de  las  obras; 

5.®  Llevar  o  hacer  llevar  los  libros  necesarios  para  los  anota- 
ciones siguientes: 

a)  Ordenes  do  servicio,  cantidad  de  operarios  que  trabajan 
diariamente,  interrupciones  de  trabajo  i  su  causa,  planos  entre- 
gados i  líneas  dadas,  etc. 

li)  Decretos  supremos  correspondientes  a  la  obra,  resoluciones  i 
órdenes  jenerales  de  la  Dirección  que  le  sean  trasmitidas. 

c)  Cubicaciones  detalladas  de  las  obras,  pagos  hechos,  materia- 
les al  pié  de  la  obra  pagados. 

d)  Todos  los  que  sean  necesarios  para  llevar  una  correcta  con- 
tabilidad de  la  inversión  de  los  fondos  que  le  sean  entregados. 

6.''  Dar  aviso  de  todas  las  dificultades  que  ocurran  en  la  mar- 
cha de  los  trabajos; 
7.°  Formar  los  estados  de   pago,  planillas  <le   trabajos,  etc.,  en 
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conformidad  a  los  contratos  respectivos  i  a  las  instrucciones  que 
reciban  de  la  Dirección  Jeneral; 

8.**  Pasar  al  jefe  de  la  sección  respectiva,  en  los  primeros  dias 
de  cada  mes,  un  informe  de  la  marcha  de  los  trabajos  en  el  mes 
anterior  i  cada  año  en  el  mes  de  febrero  una  memoria  jeneral  de 
los  mismos  trabajos  en  todo  el  año  anterior. 

Art.  29.  Es  prohibido  a  los  jefes  de  comisión  o  directores  de 
obras  alejarse  de  ellas  sin  autorización  del  jefe  de  la  sección  co- 
rrespondiente. 

§    IX. — DE   LOS   INSPECTORES  JENERALES 

Art.  30.  Los  inspectores  jenerales  dependerán  directamente 
del  jefe  de  la  sección  correspondiente  i  obrarán  según  las  órdenes 
e  instrucciones  que  de  ellos  reciban. 

Art.  31.  Deberán  visitar  a  lo  menos  tres  veces  al  año  la  obras 
cuya  inspección  les  corresponde  i  px'acticar  todas  las  visitas  espe- 
ciales que  su  jefe  les  indique. 

Art.  32.  Deberán  pasar  por  escrito  sus  informes  anotando  el 
resultado  de  sus  visitas. 

Art.  33.  Sus  visitas  jenerales  comprenderán: 

a)  El  examen  detenido  de  las  obras  hechas,  para  cerciorarse 
de  que  han  sido  ejecutadas  en  conformidad  al  contrato  i  a  los  pla- 
nos i  especificaciones  correspondientes; 

b)  El  examen  de  los  materiales  empleados  i  de  los  existentes  al 
pié  de  la  obra; 

c)  El  examen  do  los  libros,  para  asegurarse  de  que  se  lleven  al 
dia  todos  los  prescritos  en  este  Reglamento  i  los  demás  que  orde- 
ne la  Dirección; 

d)  Si  se  cumplen  las  ordenes  de  ésta; 

e)  Si  todos  los  empleados  asisten  puntualmente  a  su  trabajo  i 
lo  desempeñan  correctamente; 

/)  Si  se  dan  a  los  contratistas  las  líneas,  planos  de  detalle  i  de- 
mas  indicaciones  necesarias  para  la  buena  i  activa  marcha  de  los 
trabajos; 

g)  Todas  las  demás  observaciones  conducentes  a  mantener  a 
loa  jefes  de  sección  bien  al  corriente  de  la  marcha  de  los  trabajos. 
i  del  desempeño  de  los  directores  de  la  obra,  jefes  de  comisiones  i 
personal  subordinado  a  éstos. 
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Árt.  34.  Siempre  que  se  termine  una  obra,  deberá  el  inspector 
jeneral  correspondiente  practicar  una  visita  detenida  de  ella,  cer- 
tificar en  el  libro  respectivo  la  fecha  de  la  terminación  i  pasar  al 
jefe  de  la  sección  una  memoria  descriptiva  de  ella,  de  su  costo, 
del  tiempo  empleado  i  demás  datos  de  interés  para  dar  a  conocer 
su  importancia. 

§  X. — DE   LOS  INSPECTORES   ESPECIALES  DE  OBRA 

Art.  36.  Para  ser  propuesto  por  la  Dirección  Jeneral  deberán 
poseer  los  requisitos  siguientes: 

1.°  Tener  conocimiento  de  los  materiales  de  construcción  i  de 
los  mortera*»; 

2.®  Poder  interpretar  los  planos  i  las  obras  para  su  ejecución 
práctica; 

3.°  Poder  efectuar  cubicaciones  en  planos  i  en  la  obra  misma; 

4.®  Tener  práctica  en  construcciones; 

La  Dirección,  por  medio  de  los  jefes  o  subjefes  respectivos,  los 
someterá  a  un  examen,  que  si  es  satisfactorio,  el  jefe  de  la  sección 
les  dará  un  certificado  de  competencia  que  será  visado  por  el  di- 
rector. 

En  toda  propuesta  que  se  eleve  al  Gobierno  deberá  indicarse 
que  el  propuesto  ha  cumplido  con  estos  requisitos. 

Los  inspectores  actuales  que  se  desempeñaran  satisfactoria- 
mente podrán  ser  propuestos  para  las  obras  análogas  a  las  que  han 
tenido  o  tuvieren  a  su  cargo. 

Art.  36.  Los  inspectores  especiales  dependerán  de  los  directo- 
res de  obras  o  jefes  de  comisiones  respectivas  i  procederán  en 
conformidad  a  sus  instrucciones  i  órdenes.  Cuidarán  de  que  las 
obras  se  hagan  con  arreglo  a  los  planos  i  especificaciones  respec- 
tivas. Llevarán  los  libros  de  las  obras  i  cuidarán  de  la  conserva- 
ción de  los  planos.  Anotarán  en  el  libro  de  órdenes  de  servicio  el 
número  de  operarios  en  trabajo  cada  dia,  las  interrupciones  i  su 
causa  i  las  observaciones  que  hicieren  a  los  contratistas  acerca  de 
las  mezclas  i  calidad  de  materiales,  como  también  sóbrela  ejecu* 
clon  del  trabajo. 

Art*  37.  Los  inspectores  de  edificios  de  obra  de  arte  deberán 
vijilar  incesantemente  las  obras,  permaneciendo  en  el  trabajo  el 
mismo  número  de  horas  que  los  trabajadores,  i  observarán  ade« 
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mas  las  disposiciones  prescritas  en  el  decreto  de  25  de  noviembre 
de  1887  del  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas. 

§   XL — HORAS   DE  OFICINA 

Art  38.  Los  empleados  de  la  Dirección  que  trabajen  en  el  te- 
rreno deberán  dedicar  a  lo  menos  siete  horas  diarias  a  la  obra  que 
les  esté  encomendada. 

Los  que  trabajen  en  oficina  asistirán  puntualmente  todos  los 
dias  no  festivos  de  9  a  11  A.  M.  i  de  1  a  5  P.  M. 

Art.  39.  En  las  oficinas  solamente  se  dará  audiencia  al  público 
de  1  a  4  P.  M.;  el  resto  del  tiempo  se  destinará  esclusivamente  al 
servicio  interno  de  la  Dirección. 

Art.  40.  Los  jefes  de  sección  cuidarán  especialmente  de  la  asis- 
tencia de  todos  los  empleados  a  sus  respectivas  oficinas,  i  no  per- 
mitirán que  ninguno  falte  a  ella  sin  justificado  motivo  i  con  per- 
miso competente. 

El  director  cuidará  de  que  los  jefes  de  sección  asistan  con  toda 
puntualidad. 

Art.  4L  Cinco  faltas  no  justifícadeis  a  las  horas  de  oñcina,  en 
un  trimestre,  o  bien  ocho  en  seis  meses,  o  doce  en  un  año,  como 
también  las  faltas  repetidas  a  la  puntualidad  en  las  hox*as  de  lle- 
gada, será  motivo  suficiente  para  separar  al  empleado  que  en  ellas 
incurra. 

Art.  42.  Los  jefes  de  sección  darán  parte  diario  al  director  de 
las  faltas  de  asistencia  de  los  empleados  de  su  sección,  i  el  direc- 
tor comunicará  al  Ministerio  cuando  algún  empleado  se  encuen- 
re  en  el  caso  del  artículo  anterior  para  los  efectos  de  su  sepa- 
ración. 


Tómese  razón,  comuniqúese  i  püblíquese. 

BALMAOEDA. 

J.  M.  Vai^pes  Carrera, 


■••^* 
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3— Decreto  que  sustituye  por  otros  los  artículos  15,  19,  26, 
28, 29  i  40  del  Reglamento  de  la  Dirección  de  Obras  Pú- 
blicas 


Santiago^  8  de  octubre  de  1890. 

Núm.  2,109. — Vistos  estos  antecedentes, 

Decreto: 

Sustitúycnse  por  los  siguientes  los  artículos  15,  19,  26,  28,  29  i 
40  del  Reglamento  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas,  aprobado 
por  decreto  supremo  do  S6  de  junio  último: 

Art.  15.  Corresponde  al  Consejo: 

1.^  Prestar  su  acuerdo  para  contratar  los  empleados  supernu- 
merarios que  se  requieran  para  atender  debidamente  las  obras 
públicas,  en  conformidad  a  la  lei;   . 

2."  Estudiar  i  prestar  su  aprobación  a  los  planos,  presupuestos 
i  especificaciones  de  todas  las  obras  públicas  que  se.  trate  de  eju- 
cutar. 

Dar  su  dictamen  en  todos  los  asuntos  a  que  se  refiere  el  artícu- 
lo 2.°  de  la  lei  de  26  de  enero  de  1888. 

Art.  19.  Corresponde  al  director  jeneral: 

1.*^  Dirijir  i  vijilar  las  obras  públicas  en  via  de  ejecución  i  los 
trabajos  i  estudios  confiados  a  la  oficina; 

2.°  Conceder  licencias  por  vacaciones  a  los  empleados  de  la  Di- 
rección en  conformidad  a  la  lei; 

3.°  Nombrar  i  soparar  a  propuesta  de  los  jefes  respectivos  a  los 
inspectores  de  caminos  i  a  los  demás  empleados  de  la  Dirección, 
que  se  paguen  por  planillas  i  dentro  de  la  autorización  conferida 
por  el  Gobierno; 

4.®  Autorizar  los  pagos  que  deben  hacerse  con  los  foncios  pues- 
tos a  su  disposición  o  a  la  de  los  intendentes  o  gobernadores  para 
obras  públicas; 

5.®  Espedir  o  visar  todo  certificado  o  comprobante  que  emita  la 
Pireccion; 
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6.^  Recibir  i  trasmitir  la  órdenes  ministeriales  sobro  todos  los 
asuntos  correspondientes  a  la  Dirección; 

7.°  Espedir  todas  las  órdenes  que  considere  necesarias  para  la 
buena  ejecución  de  los  trabajos,  para  la  debida  fiscalización  de  la 
inversión  de  los  fondos,  para  el  buen  orden  i  arreglo  de  las  ofi- 
cinas; 

8.°  Presidir  el  Consejo  en  ausencia  del  Ministro  do  Industria  i 
Obras  Publicas; 

9.*  Fiscalizar  el  desempeño  funcionario  de  todos  los  empleados 
de  la  Dirección; 

10.°  Velar  por  el  estricto  cumplimiento  da  las  órdenes  i  disposi* 
cienes  gubernativas  i  por  la  fiel  ejecuciorf  de  los  contratos; 

11.*  Proponer  al  Gobierno  todos  los  empleados  de  la  Dirección 
que  deban  nombrarse; 

12.°  Evacuar  todos  los  informes  que  pida  el  Gobierno  a  la  Di- 
rección: 

13.°  Enviar  al  Gobiorno  cada  mes  una  resena  de  la  marcha  de 
los  trabajos  de  la  oficina  i  de  las  obras  públicas  en  vía  de  ejecu- 
ción, i  en  la  primera  quincena  del  mes  de  abril  una  memoria  je- 
neral  de  todas  las  operaciones  del  año  anterior; 

14.°  Trasladar  de  una  sección  a  otra  a  loscmplca<los  cuando  lo 
requiera  el  buen  servicio,  procediendo  de  acuerdo  con  los  jefes 
respectivos  i  dando  cuenta  al  Gobierno. 

Art.  26.  Corresponde  a  los  jefes  de  sección: 

1.°  Dirijir  i  vijilar  los  estudios  i  la  ejecución  de  las  obras  pú- 
blicas correspondientes  a  sus  secciones,  en  conformidad  a  las  reso- 
luciones gubernativas  i  a  las  órdenes  e  instrucciones  que  reciban 
del  director  jeneral; 

2.°  Velar  por  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  los  empleados 
de  su  dependencia,  dando  parte  al  director  de  las  irregularidades 
que  ocurran; 

3.®  Dar  órdenes  e  instrucciones  para  asegurar  la  buena  marcha 
de  los  trabajos,  reservando  al  director  todo  lo  que  revista  cierta 
importancia  o  gravedad; 

4.®  Elevar  todos  los  informes  que  les  pida  el  director  jeneral; 

5.°  Presentar  al  director  todos  los  estudios  o  proyectos  cjue  de- 
ben ser  sometidos  al  Consejo,  llevando  los  proyectos  definitivos  las 
fírnias  i  visto-buenos  prescritos; 

6.**  Eaviar  al  director  jeneral  en  los  primeros   dias  de  cada  mes 
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una  reseña  de  todos  los  trabajos  en  estudio  i  en  vía  de  ejecución, 
i  en  la  primera  quincena  de  marzo,  una  memoria  de  los  trabajos 
del  afio  anteirior; 

7."  Cuidar  que  se  lleve  en  buen  orden  el  archivo  de  su  sección, 
comprendiendo  los  planos,  presupuestos  i  especifícaciones  de  obras^ 
las  notas  de  la  Dirección  i  de  sus  subalternos  i  los  libros  copiado- 
res de  notas,  informes,  certificados,  etc  ;  ' 

8.®  Hacer  formar  los  estados  de  pago  de  los  trabajos  de  la  sec- 
ción de  su  cargo  i  visarlos,  previa  revisión,  para  asegurarse  deque 
están  conformes  con  los  contratos,  series  de  precios  i  decretos  su- 
premos que  los  reglamentan; 

9.®  Hacer  que  se  lleven  al  dia  el  libro  de  partes  i  un  libro  en 
que  se  anote  el  personal  de  empleados  de  su  dependencia,  con  la 
fecha  de  su  nombramiento,  sueldo  i  licencia;  i  otro  en  que  se  ano- 
ten para  cada  obra  de  Itis  que  corren  a  su  cargo: 

a)  Todos  los  decretos  supremos  correspondientes; 
6)  Nombre  i  apellido  del  director  de  ella,  del  inspector  i  deiñas 
empleados  que  la  dirijan  o  vijilen; 

c)  El  o  los  contratistas  que  la  tienen  a  su  cargo; 

d)  Una  anotación  mensual  que  indique  brevemente  su  estado 
de  adelanto; 

é)  Las  resoluciones  de  la  Dirección  en  los  reclamos  de  los  con- 
tratistas; 

/)  La  fecha  de  la  terminación,  cuando  tenga  lugar,  i  el  gasto 
total  o  costo  definitivo  de  la  obra; 

10.°  Terminada  una  obra,  dar  cuenta  a  la  Dirección,  enviándole 
una  memoria  descriptiva  de  ella,  de  su  costo,  del  tiempo  empleado 
en  su  ejecución  i  demás  noticias  de  interés. 

Art  28.  Corro^onde  a  los  directores  de  obras  i  de  comisión 
encargados  de  la  inspección  técnica  de  trabajos: 

1.®  Distribuir  el  trabajo  entre  sus  subalternos  con  acuerdo  de 
la  Dirección; 

2.®  Velar  por  la  conducta  funcionaría  de  los  mismos,  dando 
parte  a  la  Dirección  de  las  faltas  que  ocurran; 

3,°  Hacer  que  se  ejecuten  los  trabajos  con  si\jecion  estricta  a  los 
planos,  especificacionesi  contratos  aprobados  por  el  Gobierno  i  q, 
las  órdenes  de  la  Dirección; 

4.°  Dar  con  oportunidad  las  Jineai  i  todoi  loi  plaaoi  d«  detalldi 
ntOMftríoi  para  la  proMouoipn  de  lai  obra*; 
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O.®  Llevar  o  hacer  llevar  libros  necesarios  para  las  anotaciones 
siguientes: 

a)  Ordenes  de  servicio,  cantidad  de  operarios  que  trabajan  dia- 
riamente» interrupciones  de  trabajo  i  su  causa,  planos  entregados 
i  Uneas  dada£,  etc.; 

6)  Decretos  supremos  correspondientes  a  las  obras,  devolucio- 
nes i  órdenes  jenerales  de  la  Direcccion  que  les  sean  trasmitidas; 

c)  Cubicaciones  detalladas  de  las  obras,  pagos  hechos,  materia- 
les al  pié  de  la  obra  pagados; 

d)  Todos  los  que  sean  necesarios  para  llevar  una  correcta  con- 
tabilidad de  la  inversión  de  los  fondos  que  les  sean  entregados; 

6.**  Dar  aviso  de  \b&  dificultades  que  ocurran  en  la  marcha  de 
los  trabajos; 

7.*  Formar  los  estados  de  pago,  planillas  de  trabajos,  etc.,  en 
conformidad  a  los  contratos  respectivos  i  a  las  instrucciones  que 
reciban  de  la  Dirección  Jeneral; 

8.^  Pasar  a  la  Dirección,  en  los  primeros  dias  de  cada  mes,  un 
informe  de  la  marcha  de  los  trabajos  en  el  mes  anterior,  i  cada 
año,  en  el  mes  de  febrero,  una  memoria  jeneral  de  los  mismos 
trabajos  en  todo  el  año  anterior. 

Art.  29.  Es  prohibido  a  los  jefes  de  comisión  o  directores  de 
obras  alejarse  de  ellas  sin  autorización  de  la  Dirección. 

Art.  40.  Los  jefes  de  sección  cuidarán  especialmente  de  la  asis- 
tencia de  todos  los  empleados  a  sus  respectivos  departamentos  i 
no  permitirán  que  ninguno  faitea  ellos  sin  justificado  motivo  i  con 
permiso  competente. 

El  director  cuidará  de  que  los  jefes  de  sección  asistan  con  toda 
puntualidad. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese 

BALMACEDA. 

Macario  Vial. 
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—Leí  que  ñja  domicilio  a  las  sociedades  o  personas  a 
quienes  se  otorguen  permisos  o  concesiones  paraítrabajps 
públicos  o  para  el  goce  de  un  derecho 


Santiago,  28  de  agosto  de  1886. 

.  Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  prestado  su  aprobación 
al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEÍ: 

Artículo  único. — Siempre  que  se  otorguen  permisos  o  concesio- 
nes para  la  construcción  de  una  obra  o  trabajo  público,  o  para  el 
goce  de  algún  derecho  a  una  persona  o  empresa  particular,  ellas  o 
quienes  sus  derechos  representen,  aun  cuando  sean  estranjeras  i 
no  residan  en  Chile,  se  considerarán  domiciliadas  en  la  República, 
i  quedarán  sujetas  a  las  leyes  del  pais,  como  si  fuerivn  chilenas, 
para  la  resolución  de  tocias  las  cuestiones  que  se  susciten  con  mo- 
tivo de  la  obra  para  Iq*  cual  se  otorgan  el  permiso  o  las  conce- 
siones. 

I  por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a  bien  apro- 
barlo i  sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i  llévese  a  efecto  corno 
lei   de    la  República. 

DOMINGO  SANTA.  MARÍA. 

José  Ignacio  Vergara 


DE  LA  DIRSCCION  J£NKRAL  BE  OBRAS  PUBLICAS  23 


5— Circular  que  ñja  fecha  para  que  los  empleados  de  la  Di- 
reccion  de  Injenieros  Oiviles  remitan  sus  cuentas  i  hagan 
cesar  las  faenas  en  los  trabajos  de  caminos 


Santiago,  9  de  noviembre  de  1869. 

Habiéndose  dispuesto  por  el  Ministerio  de  Hacienda,  con  fecha 
22  de  oetubr^de  1867,  que  los  libros  de  las  oficinas  fiscales  se 
cierren  indefectiblemente  el  28  de  diciembre  de  cada  año,  esta 
Dirección  ha  resuelto: 

I.®  Que  todos  los  empleados  del  cuerpo  remitan  sus  cuentas 
mensualmen te,  junto  con  el  informe  que  deben  pasar  del  1.*  al  6 
de  cada  mes. 

2.**  Que  las  diversas  faenas  o  trabajos  que  se  ejecutan  en  los 
caminos  piiblicos  se  paralicen  i  paguen,  lo  mismo  que  los  inspec- 
tores, cabos  i  demás  empleados,  indefectiblemente  el  24i  de  di- 
ciembre, i  que  remitan  las  cuentas  pertenecientes  a  esos  pagos  tan 
pronto  como  estén  formadas  i  de  modo  que  lleguen  a  la  Dirección 
a  mas  tardar  el  28  del  mismo,  a  fin  de  que  puedan  tomarse  en 
consideración  en  el  balance  jeneral  que  debe  pasarse  el  31  de  ese 
mes.  (1) 

3J*  Que  el  pago  de  los  empleados  de  que  trata  el  artículo  ante- 
rior, se  haga  por  el  mes  íntegro  (2)  el  24  de  ese  mes,  i  que  conti- 
núen ocupándose  hasta  fin  del  mismo  mes  en  las  comisiones  que 
tenga  a  bien  darles  el  injeniero  o  empleado  jefe,  como  reconoci- 
miento de  puentes,  pantanos  u  otros  obstáculos  que  embaracen 
los  caminos. 

Dios  guarde  a  üd. 

Ricardo  Marín. 

A  los  Intendentes,  Gobernadores  e  Injenieros  Civiles. 


(1)  Este  articulo  se  ha  modificado  por  la  práctica   estalilecida  en  el   sentido  de 
que  no  se  paralicen  los  trabajos.  (Circular  de  80  de  noviembre  de  1S70  i  23  de  no 
víembre  de  1872.) 

(2)  La  documentación  mensual  debe  abrazar  todos  los  documentos  de  pa¿,o  hasta 
el  último  sábado  del  mes;  pcrg  los  relativos  ^  sueldo  son  por  mes  completo  contado 
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0— Circular  que  exije  el  visto-bueno  de  los  Intendentes  en 
las  cuentas  de  viáticos  que  pasen  los  injenieros  civiles 


Santiago j  1^  de  setiembre  de  1883. 

El  señor  Ministro  del  Interior,  con  fecha  10  del  actual,  me 
dice  lo  siguiente: 

«S.  E.  decretó  hoi  lo  que  sigue: 

Con  lo  espuesto  en  la  nota  precedente, 

Decreto: 

Siempre  que  los  injenieros  civiles  sean  puestos  a  las  órdenes  de 
los  gobernadores  de  departamentos  o  de  cualquiera  jefe  especial 
para  la  ejecución  de  algún  trabajo  público,  bastará  la  certificación 
de  estos  funcionarios  para  el  pago  de  los  viáticos  que  devenguen 
dichos  injenieros  en  el  desempeño  de  sus  comisiones. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese.» 

Lo  que  trascribo  a  Ud.  para  su  conocimiento  i  fines  consiguien- 
tes, previniéndole  que  si  un  injeniero  es  comisionado  directamen 
te  a  las  órdenes  de  un  intendente,  cualesquiera  que  sean  las  comi- 
siones que  reciba  de  este  funcionario,  siempre  deberá  acompañar 
su  cuenta  de  viáticos  con  el  certificado  o  visto-bueno  del  Inten- 
dente. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Manuel  J,  Fernández. 

A  los  Intendentes,  Gobernadores  e  Injenieros  Civiles. 
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V— Circular  que  uniforma  la  rendición  de  cuentas 


Santiago,  22  de  noviembre  de  1870. 

Siendo  necesario  uniformar  el  modo  de  formación  de  las 
cuentos  que  se  rinden  a  esta  Dirección  por  los  diversos  em- 
pleados del  cuerpo  i  facilitar  el  examen  de  ellas,  dispongo 
que  en  lo  sucesivo  todas  las  cuentas  que  se  remitan  deben 
traer,  a  mas  de  la  cuenta  jeneral,  las  diversas  carátulas  par- 
ciales que  correspondan  a  las  distintas  partidas  de  data.  Así, 
por  ejemplo,  planillas:  bajo  este  título  se  pondrá  el  valor  parcial 
de  cada  una  de  las  planillas  de  peones  que  haya  en  cada  semana 
i  durante  el  mes,  i  su  suma  o  valor  total  al  fin;  2,  sueldo  de  ins- 
pectores: aquí  se  indicará  el  nombre  de  esos  empleados  i  el  valor 
de  sus  sueldos  respectivos;  otro  tanto  se  observará  respecto  de  los 
cabos  i  lo  mismo  con  relación  a  las  otras  partidas  que  siguen  de 
dicha  data,  poniendo  al  fin  la  carátula  correspondiente  a  las  carre- 
tas empleadas  a  flete  o  en  enripiar,  con  indicación  de  cada  uno 
de  los  documentos  que  la  componen  i  el  valor  de  cada  uno  de 
ellos.  Bien  entendido  que  cada  una  de  las  carátulas  especiales  que 
quedan  indicadas  deben  ir  acompañadas  i  seguidas  de  sus  respec- 
tivos documentos. 

Toda  planilla  semanal  de  peones  debe  tener  por  encabezamien- 
to el  nombre  del  camino  a  que  corresponde.  A  mas  del  número  de 
dias  trabajados  por  cada  individuo  empleado,  i  marcados  en  la 
columna  «resumen»,  se  pondrá  al  pié  el  número  de  individuos  que 
corresponda  a  cada  uno  de  los  dias  de  la  semana,  el  total  de  dias 
i  el  valor  total  de  esa  planilla,  i  si  ésta  constase  de  dos  o  mas 
fojas,  se  pondrá  al  pié  de  cada  una  de  ellas  la  indicación  siguien- 
te: ^[suma  a  la  vuelta»,  hasta  terminarla;  poniéndose,  en  conclusión, 
por  el  cabo  respectivo,  i  en  letras,  indicación  de  la  fecha  i  lugar 
correspondiente,  el  valor  de  la  planilla  o  planillas;  el  inspector 
debe  poner  en  el  lugar  respectivo  el  dia  i  punto  en  que  se  hizo  la 
verificación,  i  en  la  columna  de  observaciones  el  resultado  de  esa 
misma  verificación. 
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Esto  es,  si  está  conforme  o  no  con  el  número  de  peones  anota- 
dos i  si  ha  habido  alguna  irregularidad  en  el  trabajo  u  otra  cir- 
cunstancia que  convenga  hacer  presente.  I,  por  último,  en  esa 
misma  columna  so  especificará  con  claridad  i  precisión  la  natura- 
leza, ostensión,  volumen,  etc.,  del  trabajo  ejecutado.  Todas  estas 
planillas  deben  ser  visadas  precisamente  por  el  injeniero  o  em- 
pleado que  dirija  la  obra. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Ricardo  Marín. 

A  los  Intendentes,  Gobernadores  c  Injcnicros  Civiles. 
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8.  —Circular  que  exije  estampillas  para  las  cuentas  que  se 

envíen  a  la  Dirección 


SantiagOy  29  de  noviembre  de  1876. 
Señor  Injeniero: 

Habiendo  la  nueva  lei  de  papel  sellado,  de  1.®  de  setiembre  de 
1874,  modificado  sustancialmente  la  de  13  de  setiembre  del  66,  do 
que  habla  la  circular  dirijida  a  los  señores  injenieros  en  28  de 
marzo  del  70,  es  indispensable  arreglar,  conforme  a  las  disposi- 
ciones de  la  primera  en  vijencia  desde  enero  del  75,  las  estampi- 
llas que  han  de  llevar  los  diversos  documentos  que  acompañan  a 
las  cuentas  que  se  remiten  por  los  injenieros  mensualmente  a  esta 
Dirección.  En  esta  intelijencia,  prevengo  a  usted  que  en  toda  cuenta 
de  compra  de  herramienta  o  de  materiales  para  el  trabajo,  cuyo 
valor  llegue  a  100  pesos  o  pase  de  aquí,  debe  ponerse  estampillas 
do  5  centavos  o  su  equivalente  en  sellos  de  menor  valor.  Las  com- 
pnis  por  menos  de  100  pesos  no  llevan  estampilla. 

En  los  contratos  que  pudieran  celebrarse  por  usted  con  terceros, 
ya  sea  para  ejecutar  enripiados  en  las  vías  públicas,  o  ya  para 
otro  cualquier  trabajo  que  tenga  relación  con  ellas,  así  como  en 
los  recibos  que  entreguen  al  injeniero,  se  pondrá  sello  de  valor  de 
2  centavos  para  cada  100  pesos  del  monto  del  documento  o  con- 
trato, no  entrando  para  el  pago  de  dicho  impuesto  la  fracción  de 
ciento  que  pudiera  haber  de  exceso,  por  la  que  no  se  exije  estam- 
pilla alguna. 

Debo  prevenir  a  usted  que  la  omisión  en  el  cumplimiento  de  la 
lei,  está  multada  con  el  cincuenta  veces  tanto  del  valor  del  im- 
puesto insoluto,  según  el  tenor  de  su  artículo  11. 

Lo  que  digo  a  usted  para  su  intelijencia  i  cumplimiento. 

Dios  íjuarde  a  TJd. 

Manuel  J.  Fernán deí5 

A  los  lnjenici*os  Civiles. 
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3.— Decreto  que  determina  el  modo  de  proceder  para  el 
ajuste  de  estados  de  pagaos  a  los  |contratistas  de  obras 
fiscales 


Santiago,  20  de  diciembre  de  1892. 

Teniendo  en  consideración: 

Que  en  los  contratos  de  trabajos  que  se  ejecutan  por  cuenta  del 
Estado,  se  establece  que  al  hacerse  abonos  periódicos  por  el  valor 
de  obras  o  materiales  se  retenga  una  suma,  que  ordinariamente  es 
de  diez  por  ciento,  como  garantía  del  fiel  cumplimiento  del  con- 
trato; 

Que,  según  la  práctica  establecida,  la  Dirección  de  Obras  Pú- 
blicas jira  únicamente  por  el  saldo  que  resulta  en  las  estimacio- 
nes a  favor  del  contratista,  deducido  el  valor  de  la  retención  co- 
rrespondiente; 

Que  este  sistema,  dejando  en  poder  del  Fisco  sumas  que  efec- 
tivamente adeuda,  no  permite  considerar  en  los  balances  el  valor 
efectivo  de  las  obras  ejecutadas,  porque  la  devolución  se  tiene  de 
ordinario  que  verificar  en  el  curso  de  los  años  siguientes  a  aquel 
en  que  se  forma  el  estado  de  pagos; 

Que  este  procedimiento  no  se  ajusta  estrictamente  a  lo  estable- 
cido en  el  artículo  13  de  la  lei  de  16  de  setiembre  de  1884,  que 
prohibe  imputar  a  partidas  de  presupuesto  de  un  año  gastos  he- 
chos en  los  anteriores. 

He  acordado  i  decreto: 

La  Dirección  de  Obras  Públicas,  al  ajustar  estados  de  pagos  a 
los  contratistas  de  obras  fiscales  por  trabajos  hechos  o  materiales 
acumulados,  jirará  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva  por  el 
monto  total  del  valor  de  la  planilla;  mandará  entregar  al  contra- 
tista la  suma  que  le  corresponda,  deduciendo  el  saldo  de  la  reten- 
ción estipulada  por  el  contrato. 

Las  sumas  retenidas  quedarán  en  depósito  en  la  Tesorería  a  la 
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orden  de  aquella  Dire<{cion,  hasta  que  llegue  el  momento  de  de- 
volverlas, según  las  estipulíiciones  de  los  contratos. 

La  Dirección  de  Obras  J'úblicas  remitirá  al  Ministerio  una  ra- 
zón detallada  de  las  cantidades  destinadas  i  adeudadas  a  contra- 
tistas hasta  la  fecha. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

MONTT. 

V.  DÁviLA  Larrain. 


30  RSCOPILAOION  DE  LEYES  I  DECRETOS 


10-— Circular  que  indica  la  manera  de  llenar 

los  estados  de  pago 


Santiago,  1.**  de  mayo  de  1871. 

Habiendo  notado  la  irregularidad  con  que  f-e  llenan  las  colum- 
nas de  los  estados  de  trabajo  i  que  no  se  pueden  comparar  los  re- 
sultados de  los  diversos  estados,  se  dispone  que  en  lo  sucesivo  se 
llenen  del  modo  siguiente: 

1.®  Los  datos  relativos  a  cada  camino  abrazarán  tres  líneas  ho- 
rizontales. 

2.®  Las  columnas  correspondientes  a  «caminos»  i  a  «enripiados» 
se  llenarán  como  hasta  aquí. 

3.®  En  las  correspondientes  a  «desagües»  se  pondrán  eti  la  misma 
línea  horizontal,  primero  la  lonjitud  i  en  seguida  el  volumen  de  los 
desagües,  con  solo  la  separación  de  un  punto  i  esta  indicación  M 
o  M' colocada  en  índice,  es  decir,  metros  lineales  o  metros  cúbicos 

4.**  En  las  columnas  correspondientes  a  «puentes»  se  pondrá  las 
tres  dimensiones  de  la  mampostería,  su  volumen  total  i  las  de  los 
tableros. 

6.**  En  la  columna  «empleados»  se  pondrá  en  primer  lugar  i  en 
primera  línea  el  nombre  del  inspector  i  el  número  de  dias  total  sa- 
cado por  todos  los  peones  durante  el  mes  de  que  se  dá  cuenta,  i  en 
segunda  línea  el  nombre  del  cabo  i  el  total  de  dias  trabajados  por 
los  albañiles  durante  el  mes,  i  en  tercera  el  nombre  del  cabeza  i  nú- 
mero total  de  dias  trabajados  por  las  carretas. 

6.*^  En  la  colunma  correspondiente  al  «trabajo  diario»  se  pon- 
drá en  primera  línea  el  número  de  metros  cúbicos  de  desmonte  i 
terraplén  hecho  por  peón  al  dia,  deduciéndolo  del  total  hecho  por 
todos  los  peones  durante  el  mes;  en  segunda  línea  el  número  de 
metros  cúbicos  hecho  por  albafiil,  deduciéndolo,  como  en  el  caso 
anterior,  del  trabajo  total,  i  en  tercera  el  número  de  metros  cúbi- 
cos hechos  por  carretas,  cuyo  cálculo  se  hará  en  término  medio,  lo 
mismo  (jue  en  los  dos  casos  anteriores,  en  vista  del  trabajo  total 
del  mes. 
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7.°  En  la  columna  «trabajo  total»  se  pondrá  en  primera  línea  el 
número  total  de  metros  cúbicos  hechos  por  los  peones,  eh  seguida 
el  de  los  albañiles  i  en  tercera  el  correspondiente  a  los  enripiados 
durante  el  mes. 

8,**  En  la  columna  «jornal  diario»  se  pondrá  en  primera  línea 
el  jornal  que,  en  término  medio,  gana  diariamente  el  peón,  i  en  se- 
gunda el  correspondiente  a  cada  albañil  i  en  tercera  el  de  cada 
carreta. 

9.°  En  Ja  columna  «jornal  total»  se  pondrá  en  primera  línea  el 
pago  total  hecho  a  los  peones  durante  el  mes,  en  segunda  línea  el 
de  los  albañiles  i  en  tercera  el  correspondiente  a  las  carretas  em- 
picadas  en  enripiar. 

10.°  En  la  columna  «gasto  parcial»  se  pondrá  en  primera  línea 
el  total  de  los  sueldos  pagados  durante  el  mes,  en  segunda  el  valor 
total  de  la  herramienta  comprada,  i  en  tercera  el  gasto  total  hecho 
en  compra  de  materiales,  víveres,  etc.,  pago  de  pieza  i  todas  las 
demás  partidas  que,  no  habiéndose  considerado  con  las  enumera- 
das hasta  aquí,  completen  el  gasto  total. 

11.°  En  la  columna  «gasto  total»  se  pondrá  para  cada  camino  i 
abrazándola  con  una  llave,  la  suma  de  tres  partidas:  de  sueldo,  herra- 
mientas i  materiales  que  acaban  de  indicarse,  unida  ala  del  jor- 
nal total  de  peones,  albañiles  i  carretas,  i  al  pié  el  total  de  lo  in- 
vertido en  todos  los  caminos,  el  que  debe  ser  justamente  la  suma 
del  total  que  arrójenlas  columnas  «jornal  total»  i  «gasto  parcial^, 
debiendo  sumarse  también  las  demás  columnas. 

12.®  For  último,  en  las  columnas  «observaciones»  se  indicará  el 
trabajo  de  carpintería,  mineros  i  demás  que  convenga  dar  a  cono- 
cer; en  fin,  al  pié  de  esta  misma  columna,  el  lugar,  fecha  i  firma 
del  empleado  que  suscribe  el  estado. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Ricardo  Marín. 

A  los  lujcuicrus  Civiles. 
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11.— Circular  que  prohibe  hacer  raspaduras  en  las  planillas 


Santiago,  7  de  julio  de  1876. 
Señor  lujeniero: 

Prevengo  a  usted  que  en  adelante  no  se  admitirá  on  esta  Direc- 
ción planilla  alguna  de  peones,  o  cualquiera  otro  de  los  documen- 
tos que  forman  parte  de  la  cuenta  de  gastos,  que  mensualmente 
diríjen  los  señores  injenieros,  que  vengan  con  enmendaturas,  ras- 
paduras, etc.,  pues  la  ordenanza  de  la  Contaduría  Mayor  rechaza 
todo  documento  que  se  le  presente  en  esta  forma. 

En  esta  intelijencia,  lo  pongo  en  su  noticiai,  para  que  antes  de 
enviar  sus  cuentas  las  revise  escrupulosamente,  a  fin  de  que  no 
venga  documento  alguno  con  los  vicios  enunciados. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Ricardo  Marik. 

¿  loe  Injenieros  Civiles. 
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IS.— Decreto  que  indica  las  circunstancias  en  que  hai 

derecho  a  viático 


Valpa/raÍ8o,  IS  de  febrero  de  1878. 

Teniendo  presente: 

1.®  Que  en  la  época  en  que  se  estableció  la  Dirección  de  Inje- 
nieros  Civiles,  se  fijó  en  Santiago  la  residencia  de  los  injenieros 
ocupados  en  ella; 

2.®  Que  posteriormente  las  necesidades  del  servicio  público  i  el 
mayor  impulso  dado  a  los  trabajos  que  tiene  a  su  cargo  la  Direc- 
ción, han  hecho  necesario  fijar  la  residencia  de  algunos  injenieros 
en  distintas  provincias  de  la  República; 

3.**  Que  el  artículo  10  de  la  leí  de  17  de  diciembre  de  1842 
limitó  el  goce  de  viáticos  respecto  a  los  individuos  del  Cuerpo  de 
Injenieros  al  caso  en  que  fueren  ocupados  en  comisiones  de  ins- 
pección de  caminos,  levantamiento  de  planos  o  presupuestos, 
dirección  de  trabajos,  etc.,  en  cuyo  evento  tendrían  derecho  a  una 
asignación  de  cuatro  pesos  diarios  por  el  tiempo  que  se  les  fijase 
por  el  desempeño  de  tales  comisiones;  i 

4.®  Que  aunque  en  la  disposición  citada  se  hace  mérito  del 
departamento  de  Santiago  para  asignar  viáticos  a  los  injenieros 
que  se  ausenten  de  él,  las  consideraciones  espuestas  i  el  espíritu 
nótorío  de  la  misma  disposición  manifiesta  que  los  injenieros  solo 
deben  gozar  viático  durante  el  tiempo  que  permanezcan  ocupados 
fuera  del  lugar  de  su  residencia. 

He  acordado  i  decreto: 

1.®  Los  miembros  del  Cuerpo  de  Injenieros  Civiles  solo  tendrán 
derecho  a  viático  cuando  salgan  a  desempeñar  fuera  del  departa- 
mento en  que  tuvieren  su  residencia  las  comisiones  a  que  alude 
el  artículo  10  de  la  lei  de  7  de  diciembre  de  1842  i  únicamente 
durante  el  tiempo  que  se  les  fije  para  terminarlas, 

2f^  Mientras  permanezcan  en  el  departamento  no  gozarán  vi4- 
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tico,  a  menos  que  se  ocupen  por  mas  de  tres  dias  consecutiv^os  i  a 
mayor  distancia  de  cuatro  leguas  de  la  ciudad  o  lugar  donde 
residan. 

3.^  Las  oficinas  pagadoras  exijirán,  para  el  abono  de  viáticos 
que  los  injenieros  justifiquen  la  comisión  que  se  les  haya  dado,  el 
dia  en  que  empezaron  a  desempeñarla,  el  lugar  o  lugares  en  que 
hayan  estado  dirijiendo  las  obras  i  la  fecha  de  su  terminación,  sea 
por  haberlas  concluido  o  por  cualquiera  otra  causa. 

Esta  comprobación  se  hará  en  Santiago  con  un  certificado  del 
director  del  Cuerpo  de  Injenieros  Civiles  i  en  las  provincias  con 
igual  certificación  de  los  intendentes  respectivos. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 
PINTO . 

Vicente  Reyes. 
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13.— Decreto  que  reglaméntala  forma  en  que  los  funciona- 
rios encargados  de  obras  ñscales  deben  jirar  contra  las  te- 
sorerías ñscales  respectivas. 


Smtioffo.  13  de  julio  de  1887. 

Siendo  conveniente  al  servicio  reglamentar  los  procedimientos  a 
que  deben  sujetarse  los  í'uncionRrios,  instituciones  o  personas  que 
obtengan  autorizaciones  supremas  para  ejecuiar  obras  públicas  o 
servicios  especiales;  i  teniendo  ademas  en  consideración  que  se 
hace  necesario  poner  término  a  las  incorrecciones  que  se  notan  res- 
pecto de  la  percepción  de  cantidades  determinadas,  cuya  inversión 
debe  hacerse  parcialmente,  *a  medida  que  lo  exija  la  marcha  de  los 
trabajos  o  servicios  a  que  han  .sido  destinadas, 

Decreto: 

Art.  1.®  Los  funcionarios,  establecimientos  o  personas  que  fue- 
ren autorizados  para  la  construcción  de  obras  fiscales  o  para  cual- 
quier otro  gasto  del  servicio  público,  jirarán  contra  los  tesoreros 
del  respectivo  departamento  por  las  sumas  que  destinen  al  pago 
de  trabajos  totales  o  parciales  de  las  obras  en  ejecución  o  termina- 
das. 

Art.  2.*  Los  giros  o  decretos  de  pago,  se  harán  necesariamente 
a  la  orden  del  contratista,  acreedor,  o  persona  encargada  de  la 
obra,  i  en  ella  se  espresaráen  globo  el  oríjen  del  pago. 

Art.  3.**  En  ningún  caso  se  extraerán  de  tesorería  los  fondos 
autorizados  para  una  obra  dada  sin  que  se  designe  la  persona  a 
quien  se  adeuden  i  otorgue  el  correspondiente  recibo  en  la  respec- 
tiva oficina. 

Art.  4.®  Las  tesorerías  fiscales  solo  cubrirán  los  jiros  o  decretos 
que  reúnan  los  requisitos  enumerados  en  los  artículos  precedentes. 

Art.  6.*  Las  tesorerías  abrirán  un  libro  auxiliar  para  llevar  una 
cuenta  por  separado  a  cada  autorización,  i  no  darán  cumplimien- 
to a  las  órdenes  o  jiros  que  excedan  del  monto  de  las  sumas  o  cor- 
dadas. 
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Art.  6.^  Los  funcionarios,  establecimientos  o  personas  a  cuyo 
favor  se  espidan  las  autorizaciones  supremas,  quedan  obligadas  a 
presentar  sus  cuentas  documentadas  a  la  Contaduría  Mayor,  con- 
forme a  la  lei  de  20  de  enero  de  1883  i  demás  disposiciones  actual- 
mente en  vijencia. 

Art.  7.°  Los  inspectores  fiscales  que  visiten  las  tesorerías  cui- 
darán de  examinar  las  cuentas  parciales  a  que  se  refiere  el  artí- 
culo 5.**,  comprobando  los  jiros  u  «orden es  a  que  se  refieran,  i  da- 
rán cuenta  a  la  Dirección  de  Contabilidad  de  cualquiera  irregula- 
ridad que  notaren. 

Art.  8.*  Las  personas  o  instituciones  que  al  presente  mantuvie- 
ren en  su  poder  fondos  destinados  a  los  servicios  u  obras  fiscales 
a  quese  hace  referencia,  procederán  a  reintegrarlos  en  la  respectiva 
tesorería,  dando  cumplimiento  en  todo  lo  relativo  a  su  inversión 
a  las  prescripciones  de  este  decreto. 

Tómese  razón,  publíquese  i  comuniqúese  a  los  divci'sos  Depar 
tamentos  de  Estado  para  su  cumplimiento. 

BALMACEDA. 

Agustín  Ebwards. 


En  circular  fué  trascrito  a  los  funcionarios  dependientes  del 
Ministerio  del  Interior,  con  los  siguientes  indicaciones: 

Lo  que  trascribo  a  US.  a  fin  de  que  se  dé  el  mas  estricto  cum- 
plimiento a  las  disposiciones  que  se  consignan  en  el  decreto  que 
antecede. 

En  lo  sucesivo  i  después  de  haberse  recibido  por  las  tesorerías 
fiscales  el  respectivo  decreto  supremo  que  autorice  la  inversión 
de  fondos  en  trabajos  fiscales  o  para  asuntos  del  servicio  público, 
dichos  funcionarios  no  entregarán  suma  alguna  sin  prev^ia  orden 
de  la  persona  facultada  para  jirar,  espedida  a  favor  del  interesa- 
do, ya  sea  contratista  o  acreedor,  quien  a  su  vez  otorgará  el  recibo 
correspondiente,  que  servirá  de  abono  en  sus  cuentas  a  la  Tesore- 
ría Fiscal. 

Los  documentos  que  comprueban  los  jiros  i  a  que  en  e'stos  ne 
hará  referencia,  deberán  ser  comprobados  por  los  funcionarion 
respectivos  para  la  comprobación  de  las  cuentas  que  han  de  ren- 
dir, sin  perjuicio  de  la  quo  corresponde  al  teisorero. 

A  &n  J»  evitar  dificultades  respecto  de  la  existencia  (Je  saldos 
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de  alguna  autorízacion,  conviene  que  US.  i  los  gobernadores  de 
su  dependencia  hagan  llevar  también  en  un  libro  especial  la  cuen- 
ta de  inversión  respectiva. 

Sírvase  US.  trascribir  esta  circular  a  los  gobernadores  de  esa 
provincia. 

Dios  guarde  a  US. 

Aníbal  Zañartu. 
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3 4— Decreto  que  autoriza  a  la  Dirección  de  Obras  Públi- 
cas para  despachar  con  visto-bueno  mercaderías  por 
mar. 


Santiago j  3  de  setievihre  de  1890. 

Vistos  estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acuérdase  a  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas  la  facultad 
que  el  artículo  170  del  reglamento  de  aduanas  confiere  a  los 
Ferrocarriles  del  Estado  para  el  despacho  de  sus  artículos;  pudien- 
do,  en  consecuencia,  dicha  Dirección  despachar  con  solo  el  visto - 
bueno  del  director  toda  mercadería  desuñada  a  los  trabajos  que 
corren  a  su  cargo. 

Tómese  razón.,  comuniqúese  i  publíquese. 
BALMACEDA. 

M.  S.  Fernández. 
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ie.--Decreto  que  aprueba  un  reglamento  para  la 

ejecución  de  obras  públicas 


Sífufiago,  22  dediciembre  de  1857. 

He  venido  en  acordar  i  decreto  el  siguiente 

REGLAMENTO 

PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  PÚBLICAS 

Art.  1.*  La  construcción  i  reparación  formal  de  los  caminos, 
puentes  i  demás  obras  públicas,  podrá  ejecutarse: 

1.®  Si  se  trata  de  un  camino,  puente  o  canal,  por  via  de  conce- 
sión de  peaje  a  individuos  o  sociedades  particulares,  conforme  a 
lo  prevenido  en  la  lei  de  12  de  diciembre  de  1855; 

2.*  Con  fondos  físcales,  sea  por  via  de  empresa  o  por  cuenta  de 
la  Administración. 

Art.  2.®  En  todo  caso  deberán  formarse  por  un  injeniero  com- 
petente los  planos  i  presupuestos  de  la  obra  que  se  trata  de  eje- 
cutar. A  estos  planos  i  presupuestos  deberá  acompañar  el  injenie- 
niero  una  exposición  concisa  i  clara  sobre  las  condiciones  que  se 
refieran  al  trabajo,  como  el  valor  del  presupuesto,  la  calidad  de 
los  materiales,  el  tiempo  en  que  aquel  debo  terminarse  i  todas  las 
demás  circunstancias  que  considere  necesarias  para  formarse  una 
idea  exacta  de  la  importancia  i  naturaleza  de  la  obra. 

Si  la  obra  puede  dividirae  en  varias  partes  o  secciones,  se  fija- 
rán estos  condiciones  respecto  de  cada  una  de  ellas. 

Art.  3.°  Efectuados  estos  trabajos  preparatorios  se  pasarán  a  la 
Dirección  Jeneral  del  Cuerpo  de  Injenieros  para  su  examen.  La 
Dirección  revisará  los  planos  i  demás  antecedentes,  hará  las  ob- 
servaciones o  variaciones  que  creyere  oportunas  i  emitirá  un  in- 
forme circunstanciado  sobre  el  particular,  espresando  también  su 
juicio  sobre  cuál  de  los  medios  especificados  en  el  artículo  I.'»  con- 
vendrá adoptar  para  llevar  a  cabo  la  obra  proyectada, 


40  RECOPILACIÓN  DE  LEYES  I  DECRETOS 

En  caso  que  el  director  opinase  de  que  es  conveniente  ejecutar 
la  obra  por  via  de  concesión  de  peaje,  fijará  también  las  bases 
bajo  las  cuales  convendría  adjudicarla  a  los  interesados  que  se 
presentaren  i  el  máximum  de  la  tarifa  de  peaje  que  podría  esta- 
blecerse por  el  concesionario. 

Art.  4.**  Aprobados  por  el  Gobierno  los  planos  i  demás  antece- 
dentes a  que  se  refieren  los  artículos  anteriores,  se  publicarán  por 
los  diarios  las  condiciones  fijadas  definitivamente  para  la  ejecu- 
ción del  trabajo  i  se  invitará  a  hacer  propuestas  indicando  en  los 
avisos  el  lugar  en  que  ios  interesados  puedan  examinar  los  planos 
i  presupuestos  i  el  dia  i  hora  en  que  deben  abrirse  las  propuestas 
presentadfiLS  durante  el  plazo  designado. 

Este  plazo  será  de  treinta  dias,  contados  desde  la  publicación 
del  aviso. 

Art.  5.**  Llegado  el  dia  i  hora  señalados  i  en  presencia  de  los 
interesados  que  coiíGurrieren,  se  abrirán  las  propuestas  ante  el 
director  jeneral  i  el  injeniero  que  hubiere  levantado  el  plano,  o 
en  defecto  de  este  último,  ante  el  injeniero  o  individuo  compe- 
tente que  el  Gobierno  comisionare  para  el  caso.  Examinadas  las 
propuestas  se  pasarán  al  Ministerio  del  ramo,  con  el  correspon- 
diente informe,  aquellas  que  fueren  mas  ventajosas. 

En  las  provincias  se  abrirán  las  propuestas  ante  el  respectivo 
Intendente  i  en  presencia  del  injeniero  que  levantó  los  planos  o 
del  individuo  que  nombrare  el  Gobierno,  pudiendo  también  pre- 
senciar este  acto  los  interesados  que  concurrieren.  El  informe  de 
esta  comisión  se  pasará  a  la  Dirección  Jeneral,  quien  informará 
al  Ministerio  del  ramo,  según  lo  prevenido  en  los  artículos  ante- 
riores. 

Art.  6.*  Cuando  el  concurso  no  hubiere  dado  resultado  alguno, 
sea  porque  no  se  hayan  presentado  propuestas  o  porque  éstas  se 
consideren  inadmisibles,  podrá  convocarse  a  nuevo  concurso  bajo 
las  mismas  condiciones  ya  señaladas  o  bien  modificando  éstas 
como  se  creyere  mas  conveniente. 

En  los  nuevos  avisos  que  se  publiquen  al  efecto  se  hará  rela- 
ción de  las  propuestas  presentadas  sin  espresar  los  nombres  de 
los  proponentes. 

Art.  7.°  Cuando  la  ejecución  de  la  obra  fuere  urjente  podrá 
prescindirse  del  segundo  concurso,  procediéndose  entonces  a  eje- 
cutar el  trabajo  por  cuenta  de  la  Administración,  conforme  a  lo 
prescrito  en  el  artículo  19  i  siguiente  % 
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Art.  8.*  Todo  concesionario  o  empresario  de  obras  publicáis  está 
obligado: 

L°  A  rendir  una  fianza  competente  para  asegurar  el  cumpli- 
miento de  su  contrato.  No  será  necesaria  la  fianza  en  los  casos  en 
que  el  contratista  deba  entregar,  la  obra  por  partes  i  con  tal  que 
los  trabajos  efectuados  en  cada  porción  que  entregare  pueda  ser- 
vir de  suficiente  garantía  para  el  total  cumplimiento  de  lo  es- 
tipulado; 

2.^  A  conformarse  en  la  ejecución  de  la  obra  a  los  planos  i  pro- 
yectos aprobados,  sin  que  pueda  introducir  en  su  ejecución  el  me- 
nor cambio,  a  menos  que  no  haya  recibido  la  correspondiente  au- 
torización; 

3.°  A  someter  los  trabajos  a  la  inmediata  inspección  i  vijilan- 
cia  de  los  injenieros  u  otros  ajentes  de  la  Administración; 

4/  A  conformarse  a  las  demás  prescripciones  establecidas  en  el 
presente  decreto. 

Art  9.^  El  empresario  o  concesionario  que  se  hubiere  compro- 
metido a  efectuar  un  trabajo  público,  no  podrá  ceder  a  otro  su  eje- 
cución en  su  totalidad  o  en  parte,  a  menos  que  para  ello  no  obten- 
ga la  competente  autorización  del  Gobierno.  En  tal  ca,so,  el  nuevo 
contratista  rendirá  la  misma  fianza  que  el  primero  i  se  constituirá 
responsable  del  fiel  cumplimiento  del  contrato  en  el  modo  i  forma 
que  al  principio  se  estipuló.  Los  perjuicios  que  resultaren  de  esta 
variación,  serán  satisfechos  por  el  primer  obligado. 

Art.  10.  Ningún  empresario  o  concesionario  podrá  reclamar 
peijuicios  de  error  u  omisión  en  la  valuación  de  los  precios  por  él 
aceptados,  a  no  ser  que  aquellos  hayan  provenido  de  errores  u 
omisiones  en  los  planos  i  presupuestos  de  la  obra. 

Art.  11.  Cuando  el  injeniero  encargado  de  la  dirección  o  ins- 
pección de  una  obra  notare  vicios  en  ella,  debei-á  ordenar  al  con- 
tratista la  demolición  o  reconstrucción  de  la  parte  defectuosa.  Los 
gastos  a  que  dieren  lugar  estas  operaciones  corresponderán  de 
cuenta  del  empresario  siempre  que  los  defectos  hayan  sido  reco- 
nocidos i  comprobados. 

En  caso  de  desaveniencia  entre  el  injeniero  i  el  empresario  se 
procederá  a  nombrar  ante  el  Gobernador  departamental  dos  peri- 
tos, uno  por  parte  del  injeniero  i  otro  por  la  del  empresario,  de- 
biendo nombrarse  por  el  mismo  Gobernador  un  tercero  para  el 
caso  de  discordia.  Los  peritos  decidirán  la  cuestión  sin  ulterior  re- 

cona 
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Art.  12.  El  empresario  o  concesionario  deberá  contratar  traba- 
jadores honrados  e  intelij entes  i  será  responsable  de  los  perjuicios 
que  pudieren  resultar  de  la  falta  de  cumplimiento  de  esta  dispo- 
sición. 

Los  injeniero3  podrán  obligar  al  empresario  a  que  remueva  a  los 
obreros  o  ajentos  insubordinados  e  incapaces,  dando  cuenta  al  Di- 
rector jeneral.  1  en  cualquiera  cuestión  que  se  suscite  sobre  este 
particular  incumbe  a  los  Gobernadores  i  subdelegados  el  decidir 
breve  i  sumariamente  conforme  a  sus  atribuciones. 

Art.  13.  Inmediatamente  después  de  la  ejecución  de  una  obra, 
el  injeniero  procederá  a  su  recepción  con  citación  del  contratista, 
debiendo  previamente  examinar  con  detención  si  se  ha  cumplido 
por  éste  las  condiciones  estipuladas  en  la  respectiva  contrata.  Del 
resultado  de  esto  examen  se  dará  cuenta  a  la  Dirección  Jeneral. 

Art.  14.  Lá  responsabilidad  del  contratista  no  cesará  hasta 
después  de  pasado  el  término  señalado  en  la  contrata  i  por  el 
cual  debe  asegurar  el  empresario  la  solidez  de  la  obra  ejecutada. 
Durante  este  término  debe  éste  reparar  a  su  costa  los  daños  que 
la  obra  sufra  procedentes  de  los  defectos  de  construcción  que  en 
ella  se  notaren.  Cuando  la  Dirección  Jeneral  lo  juzgue  oportuno 
podrá  también  procederse  a  la  recepción  provisoria  de  las  porcio- 
nes de  una  obra  que  conviniere  entregar  al  uso  público  a  medida 
que  se  fueren  concluyendo. 

Art.  15.  Todo  concesionario  podrá,  luego  que  haya  concluido 
sus  trabajos,  dictar  con  la  aprobación  de  la  autoridad  competente 
loa  reglamentos  cjue  juzgare  útiles  para  el  servicio  i  csplotacion 
do  su  empresa. 

Art.  16.  Cuando  del  infomie  rendido  por  el  injeniero  u  otros 
empleados  resultare  que  las  obras  necesitan  ser  reparadas,  la 
Administración  lo  advertirá  al  concesionario,  fijándole  el  tiempo 
en  que  deba  principiar  i  concluir  la  operación  que  le  indiquen. 
Si  el  concesionario  no  hiciere  en  el  término  fijado  las  reparacio- 
nes prescritas,  la  Administración  podrá  ordenar  inmediatamente 
la  ejecución  de  los  trabajos  a  sus  ajentes,  corriendo  todos  los  gastos 
que  en  ellos  se  orijinase  de  cuenta  del  concesionario. 

Art.  17.  En  casos  urjontes  i  cuando  la  obra  fuese  de  poca  con- 
sideración, podrán  admitirse  propuestas  particulares  sin  recurrir 
a  los  trámites  señalados  en  los  artículos  4.°  i  5.° 

Art.  18.  Se  ejecutarán  directamente  por  la  Administración: 
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I."*  Todas  las  obras  para  cuya  ejecución  no  se  hubiere  presenta- 
do propuestas  o  que  éstas  hayan  sido  inaceptables; 

2.**  Aquellas  cuya  ejecución  fuere  urjente; 

3.^  Las  obras  de  construcciones  i  reparaciones  de  poca  impor- 
tancia. 

Art.  19.  Cuando  una  obra  se  ejecutare  por  la  Administración, 
los  injenieros  encargados  de  su  dirección  organizarán  por  sí  mis- 
mos los  trabajos,  elejirán  los  operarios  competentes,  fijarán  las 
bases  de  las  contratas  que  deben  celebrarse  para  la  provisión  de 
materiales  i  se  conformarán  en  todo  a  los  planos  i  presupuestos 
e  instrucciones  que  recibieren  de  la  Dirección  o  de  sus  jefes  in- 
mediatos. 

Art.  20.  Para  la  provisión  i  trasporte  de  materiales  se  procede- 
rá a  admitir  propuestas  cerradas  en  la  misma  forma  prevenida  en 
los  artículos  4.®  i  siguientes. 

En  caso  que  el  valor  de  los  materiales  que  so  necesitaren  para 
la  construcción  de  una  obra  no  excediere  de  quinientos  pesos, 
podrá  celebrarse  contratas  sin  sujeción  a  concursos. 

Art.  21.  El  injeníero  encargado  de  la  dirección  de  una  obra 
deberá  dar  cuenta  mensualmente  a  la  Dirección  Jeneral  sobre  las 
operaciones  efectuadas  i  el  progreso  de  los  trabajos.  El  Director 
pasará  inmediatamente  estos  datos  al  Ministerio  del  ramo. 

Tómese  razón  i  publíqueso. 
MONTT. 

Jerónimo  Urmeneta. 
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IQ— Circular,  que  ordena  remitir  un  duplicado  de  los  pre- 
supuestos» informes  i  planos  que  se  pasen  a  los  inten- 
dentes. 


Santiago,  1.*  de  junio  de  1882. 

A  mas  de  los  informes  mensuales  que  usted  debe  remitir  a  la 
Dirección,  en  conformidad  a  sus  instrucciones  i  circulares,  usted 
remitirá  también  a  esta  oficina  un  duplicado  de  los  presupuestos  o 
informes  i  planos  que  pase  a  la  Intendencia  cada  vez  que  usted 
tenga  que  hacerlo,  por  comisión  de  la  Intendencia  o  de  cualquiera 
otra  autoridad. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Manuel  J.  Fernández. 

A  los  Injenioros  Cirilos. 


DS  LA  DIRBOOION  JXNERAL  DB  OBRAS  PÚBLICAS  45 


17^-'Circular  que  manda  dar  aviso  de  las  construcciones 

que  se  inicien 


Santiago,  18  de  julio  de  1882. 

Antes  de  proceder  a  cualquier  trabajo  que  se  le  encomiende 
por  la  Dirección  o  por  la  Intendencia,  sea  por  contrata  o  admi- 
nistración, o  cualquiera  otro,  en  que  haya  que  ocupar  i  pagar 
peone.s,  usted  dará  al  Intendente  de  la  provincia  el  aviso  prescrito 
por  el  supremo  decreto  de  23  de  diciembre'  de  1871  (circular  de 
29  de  diciembre  de  1871,  primer  cuaderno,  pajina  27)  indicando 
el  departamento  i,  si  le  es  posible,  la  subdelegacion  en  que  tendrá 
lugar  el  trabajo,  para  los  efectos  de  los  artículos  6.°  i  7.**  i  siguien- 
tes del  mismo  decreto  i  el  14  del  do  7  de  mayo  de  1878. 

No  descuide  usted  rendir  mensualmente  sus  cuentas  por  las 
cantidades  que  reciba  para  trabajos,  sea  de  esta  Dirección  o  de  la 
Intendencia,  con  todas  las  cortifícaciones  prescritas  en  el  supremo 
decreto  de  23  de  diciembre  de  1871,  i  en  el  tiempo,  forma  i  con- 
diciones espresadas  en  circulares  de  esta  Dirección. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Manuel  J.  Fernández. 

A  las  Injenieros  Civiles. 
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18.— Circular  que  indica  el  márjen  que  han  de  tener  los  ofi- 
cios que  se  envíen  a  la  Dirección  de  Injenieros  Civiles 


Santiago  y  15  de  diciembre  de  1870. 

Todas  las  comunicaciones,  oficios,  informes  i  presupuestos  que 
se  dirijan  a  esta  Dirección,  deben  venir  en  lo  sucesivo  con  doble 
márjen,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Ministerio  del 
Interior  con  fecha  22  de  setiembre  del  46. 

Lo  digo  a  usted  para  su  conocimiento  i  cumplimient(í,  previ- 
niéndole que  el  márjen  interior,  esto  es,  el  del  lado  del  doblez  o 
costura,  debe  ser  de  dos  centímetros. 

Dios  guarde  a  US. 

Ricardo  Marín. 

A  los  Injenioma  Civiles. 
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19.— Disposiciones  referentes  a  los  empleados  públicos 


ValparaisOy  22  tle  febrero  de  1889. 
Considerando: 

!.•  Que  es  necesario  para  el  buen  servicio  de  las  tesorerías  i 
otras  oficinas  fiscales,  reunir  en  un  solo  cuerpo  las  diversas  dispo- 
siciones dictadas  respecto  a  los  pagos  que  se  hacen  con  arreglo  al 
presupuesto  i  leyes  especiales  i  a  los  nombramientos,  licencias, 
interinatos,  reemplazos,  suplencias,  anticipos  i  gastos  de  viaje  de 
los  empleados  públicos; 

2.®  Que  conviene  poner  en  armenia  dichas  disposiciones  i  dictar 
algunas  otras  tendentes  a  completarlas  i  procurar  una  mayor 
fiscalización  en  la  inversión  de  los  fondos  públicos; 

3.®  Que  es  indispensable  hacer  una  declaración  que  sirva  de 
regla  jeneral  respecto  a  la  definición  de  empleados  propietarios, 
interinos,  suplentes,  accidentales,  ausiliares  i  supernumerarios,  he 
acordado  i  decreto  las  siguientes  instrucciones: 


1.*  La  vijencia  de  la  lei  de  Presupuestos  principia  el  1."  de 
enero  i  termina  el  31  de  diciembre  de  cada  año. 

Las  partidas  de  gastos  fijos  del  presupuesto  deben  pagarse  por 
las  respectivas  oficinas,  sin  necesidad  de  decreto  ni  otra  lei  que  el 
mismo  presupuesto. 

2.'  Los  gastos  no  comprendidos  en  el  número  anterior  se  cubren 
en  virtud  de  decreto  firmado  por  el  Presidente  de  la  República 
i  el  Ministro  del  ramo,  refrendado,  rejisti'ado  i  tomado  razón  en 
la  forma  establecida  al  respecto. 

3.*  Las  tesorerías  no  procederán  a  verificar  pagos  sin  que  la 
Dirección  del  Tesoro  les  trascriba  el  respectivo  decreto. 

4.*  No  es  permitido  imputar  gastos  a  leyes  anteriores  a  la  f9« 
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cha  del  presupuesto  vijente,  salvo  el  caso  en  que  la  lei  haya  sido 
promulgada  después  de  la  presentación  al  Congreso  del  presu- 
puesto correspondiente  al  año  en  que  se  decretó  el  pago. 

Tampoco  es  permitido  imputar  a  las  partidas  fija9  o  variables 
del  presupuesto  de  un  año,  gastos  hechos  en  años  anteriores,  ni 
alterar  los  sueldos  do  los  empleados  públicos  fijados  por  lei,  bajo 
la  forma  de  comisiones  o  gratificaciones,  ni,  por  último,  aplicar 
los  ítems  del  presupuesto  a  distintos  objetos  de  aquel  a  que  han 
sido  destinados. 

5*  No  se  podrá  exceder  la  suma  fijada  en  cada  ítem  o  partida 
de  los  presupuestos  de  gastos,  salvo  en  los  casos  siguientes: 

1.*  De  leyes  posteriores  a  la  promulgación  de  los  presupuestos; 

2.*  De  sentencias  ejecutoriadas  dictadas  por  autoridad  compe- 
tente; 

3."  De  comisiones  que  hubiere  que  pagar  por  las  operaciones 
de  empresas  industriales  o  comerciales  pertenecientes  a  la  nación; 

4.^  De  exijencias  impostergables  de  provisión  o  de  servicio  que 
sean  condición  de  la  empresa  misma  i  que  no  se  hubiesen  podido 
preveer; 

5.^  De  aplicación  a  empleados  que  recibieren  gratificaciones, 
mayores  sueldos  o  pasaren  a  hospitales  en  conformidad  a  los  pre- 
ceptos de  las  leyes  correspondientes. — Lei  de  16  de  setiembre  de 
1884. 

II 

6.*  Todo  decreto  supremo  que  ordena  un  pago  deberá  ser  remi- 
tido por  el  Ministerio  que  lo  espida  a  la  Dirección  de  Contabilidad 
con  todos  sus  antecedentes  para  los  efectos  de  la  refrendación. 

Entre  los  antecedentes  de  cada  decreto  se  acompañará  la  co- 
rrespondiente trascripción  para  la  Dirección  del  Tesoro. 

El  Director  de  Contabilidad,  o  en  su  defecto  el  sub-director, 
comprobará  antes  de  darle  curso»  si  hai  fondos  suficientes  en  el 
ítem  del  presupuesto  a  que  deba  imputarse  el  gasto  i  si  la  impu- 
tación corresponde  a  la  glosa  del  ítem  i  partida  del  presupuesto. 

Si  a  juicio  de  esa  oficina  resultare  que  la  imputación  no  es 
correcta  o  que  el  gasto  excediere  los  fondos  consultados,  devolve- 
rá el  decreto  al  Mifíiaterio  de  orijen  con  las  observaciones  del 
Caao.  Si  #1  Miniatem  insistiera^  le  dairá  curso, 
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7.^  La  oficina  de  Contabilidad  remitirá  los  decretos  con  sus 
respectivos  antecedentes  al  Tribunal  de  Cuentas  para  los  efectos 
de  la  tama  de  razan  i  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  los 
números  X  i  XI  del  artículo  S."*  de  la  lei  de  20  de  enero  de  1888. 

8.*  Una  vez  practicada  por  el  Tribunal  d^  Cuentan  la  toma  de 
rason,  remitirá  el  decreto  al  Director  del  Tesoro,  el  cual,  si  no  lo 
encuentra  observable,  desglosan!  la  trascripción  correspondiente 
i  le  dará  curso  después  de  efectuar  el  rejistro  que  ostablepe  el 
orfeíeulo  16  de  la  lei  de  16  de  setiembre  de  1884. 

9.*^  La  Dirección  del  Tesoro  remitirá  los  decretos  a  la  Dirección 
de  Contabilidad  para  que  esta  oticina  los  devuelva,  ya  debida- 
mente delijenciados,  al  Ministerio  que  loe  l)a  espedido,  cancelán- 
dose los  recibos  que  hubiere  dado  al  respecto. 

10.  Todo  decreto  que  ordene  un  pago  deberá  publicarse  ínte- 
gro en  el  Diario  OJicial,  a  lo  menos  en  su  parta  dispositiva,  salvo 
que  en  el  mismo  decreto  se  ordene  su  reserva,  en  cuyo  ciuso  se 
observará  lo  prescrito  en  el  artículo  36  de  la  lei  de  20  de  enero 
de  1883. 

11.  Para  facilitar  el  cumplimiento  del  presente  decreto,  las 
¿idenes  de  pago'  que  se  dicten  con  cargo  a  variables  del  presu- 
puesto o  a  leyes  especiales,  llevarán  al  final  la  siguiente  disposición: 

«Refréndese,  tómese  rason,  rejístrese  i  comuniqúese,» 

12.  Los  datos  que  necesiten  los  diversos  Ministerios  áobre  la 
inversión  de  fondos  con  cargo  a  partidos  variables  del  presupues* 
to  o  a  leyes  espeéialeS;  serán  suministrados  por  la  Dirección  de 
Contabilidad. 

13.  Los  intendentes  i  gobernadores,  cuando  jiren  contra  las 
tesorerÍQS  fiscales  en  uso  de  la  facultad  que  les  confiere  el  núme- 
ro 14  del  articulo  21  de  la  Lei  del  Béjimcn  Interior,  deberán  dar 
cuenta  inmediata  al  Ministerio  correspondiente  i  a  la  Dirección 
de  C<Hitabilidad,  acompañando  copia  de  la  orden  que  haya 
librado  contra  la  tesorería. 

Igual  aviso  dará  el  tesorero  respectivo  a  la  Dirección  del  Te- 
soro para  que  recabe  la  aprobación  suprema  i  se  designe  en  ella 
el  ítem  i  partida  del  presupuesto  a  que  deba  aplicarse  el  gasto. 

Mientras  no  se  dicte  el  decreto  de  aprobación  de  estos  gastos, 
8^D  de  cargo  í  responsabilidad  de  los  intendentes  o  gobernado!^ 
res  que  los  hubieren  dictado. — Decreto  de  80  de  noviembre  de 
18S8. 
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14.  Los  funcionarios,  establecimientos  o  personas  que  fueren 
autorizados  para  construcción  de  obras  liscales  o  para  cualquier 
otro  gasto  del  servicio  público,  jirarán  contra  los  tesoreros  del 
respectivo  departamento  por  las  sumas  que  sean  necesarias  para 
el  pago  de  los  trabajos  totales  o  parciales  de  las  obras  en  ejecu- 
ción o  terminadas. 

15.  Los  jiros  o  decretos  de  pago  se  harán  necesariamente  a  la 
orden  del  acreedor,  ael  contratista  o  de  la  pei'sona  encargada  de 
la  ejecución  de  la  obra  i  en  ellos  se  espresará  el  oríjcn  del  pago. 

En  ningún  caso  se  estraerán  de  tesorería  los  fondos  autorizados 
para  una  obra  dada  sin  (juc  se  designe  la  persona  a  quien  se 
adeuden  i  otorgue  el  correspondiente  recibo  en  la  respectiva 
oficina. 

16.  Las  tesorerías  fiscales  solo  cubrirán  los  jiros  o  decretos  que 
reúnan  los  requisitos  enunciados  en  los  artículos  precedentes. 

17.  Los  tesoreros  abrirán  un  libro  ausiliar  para  llevar  una 
cuenta  por  separado  a  cada  autorización,  i  no  darán  cumplimiento 
a  las  órdenes  o  jiros  que  excedan  del  monto  de  la  suma  acordada. 

18.  Los  funcionarios,  establecimientos  o  personas  a  cuyo  favor 
se  espidan  las  autorizaciones  supremas,  ([ueJan  obligados  a  pre- 
sentar sus  cuentas  documentadas  al  Tribunal  de  Cuentas,  con- 
forme a  la  lei  de  20  de  enero  de  1883  i  demás  disposiciones  ac- 
tualmente en  vijencia. 

19.  Los  inspectores  fiscales  que  visiten  las  tesorerías,  cuidarán 
de  examinar  las  cuentas  parciales  a  que  se  refiere  el  artículo  17  > 
comprobando  los  jiros  u  órdenes  correspondientes,  i  darán  cuenta 
a  la  Dirección  do  Oontabilidad  de  cualquiera  irregularidad  que 
notaron. — Dooroto  do  14  do  julio  de  1887. 

20.  Los  funcionarios,  establecimientos  o  personas  a  quienes  se 
hubiere  mandado  entregar  fondos  para  invertirlos  en  un  objeto  del 
servicio  público,  a  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  de  la 
lei  de  20  de  enero  de  1883,  pasarán  a  la  Dirección  de  Contabili- 
dad mes  a  mes,  en  estracto,  una  nómina  de  las  cantidades  parcia- 
les a  que  hubieren  dado  invei'sion. 

Dicha  oficina  se  encargará  de  hacer  un  resumen  jéneral,  que  sé 
^levará  al  Ministerio  de  Hacienda. 
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21.  Los  sueldos,  jabilaciones,  pensiones,  retiros  o  asignaciones 
serán  pagados  por  mensualidades  vencidas. 

22.  A  ningún  empleado,  cualquiera  que  sea  el  ramo  del  servi- 
cio de  que  dependa,  se  concederá  anticipo  de  sueldos,  a  menos  quo 
por  causas  del  mismo  servicio  tenga  que  mudar  de  i^usidencia.  En 
este  caso,  el  anticipo  deberá  garantirse  con  fianza  de  superviven- 
cia i  será  reintegrado  con  la  cuarta  parte  del  haber  mensual. — 
Decreto  de  29  de  enero  do  1856. 

23.  Todo  empleado  tiene  derecho  a  sueldo  desde  el  dia  que 
principie  a  prestar  servicios  después  de  la  focha  de  su  nombra- 
miento o  desde  el  dia  que  se  indique  en  el  decreto  respectivo. 

Si  para  desempeñar  su  empleo  necesita  trasladarse  de  un  punto 
a  otro  de  la  República,  gozará  de  sueldo  desde  el  dia  que  em- 
prenda su  viaje.  Ese  tiempo  será  comprobado  con  un  certificado 
del  Gobernador  del  departamento  o  jefe  administrativo  de  la  loca- 
lidad.— Decreto  supremo  de  21  de  junio  de  1881. 

24.  La  traslación  de  un  empleado  de  un  punto  a  otro  de  la 
República  para  tomar  posesión  de  su  empleo  será  de  cuenta  fi.scal, 
no  comprendiéndose  en  estos  gastos  el  trasporte  de  la  familia. 

25.  No  se  pagará  de  cuenta  fiscal  la  traslación  de  empleados 
que  permutan  sus  destinos. — Decreto  supremo  de  14  de  octubi*e 
de  1882. 

26.  En  lo^  lugares  donde  no  hai  empresas  de  trasporte,  se  les 
paga  a  los  .empleados  militares  un  bagaje  de  dos  pesos  por  cada 
cinco  kilómetros  a  los  jefes  i  un  peso  por  igual  distancia  a  los  su- 
balternos.— Decreto  supremo  de  18  de  junio  de  1872. 

27.  A  ningún  empleado  se  le  podrá  abonar  sueldo,  conceder  li- 
cencias o  vacaciones^  ni  mandarlo  agregar  a  otra  oficina  mien- 
tras no  haya  tomado  posesión  de  su  empleo,  comprobada  en  la 
forma  que  determina  el  artículo  1.**  del  decreto  supremo  de  16  de 
octubre  de  1858. 

28.  No  tiene  derecho  a  sueldo  el  empleado  que  no  hubiere  ren- 
dido la  fianza  a  que  está  obligado  por  la  Ici. — Artículo  216  del 
Código  Penal. 

29.  Ningún  empleado  civil  puede  gozar  de  dos  o  mas  sueldos.— ' 
Leí  de  19  de  noviembre  de  1818. 

Elsceptúanse  de  esta  regla  jeneral  los  empleados  de  instrucción 
secundaria  i  superior  que,  según  el  artículo  43  de  la  lei  de  9  do 
enero  de  1879,  pueden  percibir  en  un  mismo  establecimiento  de 
instrucción  pública  un  sueldo  integro  i  dos  tercio's  del  otro  o  de 
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los  otros  i  los  profesores  de  instrucción  secundaria  que  pueden 
gozar  de  dos  sueldos  íntegros. 

30.  A  los  empleados  promovidos  de  un  empleo  a  otro  se  les 
debe  asistir  con  el  sueldo  del  empleo  que  dejan  hasta  el  día  que 
toman  posesión  del  nuevo  empleo,  lo  cual  se  atestiguará  ante  la 
respectiva  oficina  pagadom  por  medio  de  un  certificado  del  jefe 
del  empleado  promovido.  Este  certificado  se  debe  acompañar  a  los 
documentos  de  pago  que  se  remitan  al  Tribunal  de  Cuentas. — 
R.  O.  de  4  de  mayo  de  1792. 

Si  la  promoción  recayese  en  empleados  de  la  misma  oficina,  se 
pagar&  el  nuevo  sueldo  desde  la  fecha  del  decreto  en  que  se  hace 
el  nuevo  nombramiento. 

3K  A  los  empleados  militares  que  sean  promovidos  a  un  nuevo 
empleo  se  les  pagará  el  .sueldo  correspondiente  al  ascenso  desde 
la  fiieha  en  que  se  hubiere  puesto  el  cúmplase  a  los  despachos. — 
Articulo  1.^  título  35  de  la  Ordenanza  del  Ejército. — Si  solo  se 
tratare  de  una  comisión  militar  i  no  de  un  empleo  que  confiera 
ascenso,  se  pagará  el  nuevo  sueldo  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 
lei  de  25  de  setiembre  de  1882. 

32.  El  oficial  retirado  que  saliere  temporalmente  de  la  Repú- 
blica con  licencia  competente,  gozará  del  sueldo  íntegro  que  dis- 
frutare por  el  retiro  durante  un  año.  Si  obtuviere  prórroga  gozará 
de  la  mitad  del  sueldo;  i  en  caso  de  excederse  del  término  de  la 
prórroga,  no  tendrá  derecho  a  sueldo  alguno  hasta  que  regrese  al 
territorio  do  la  República. — Título  84,  artículo  31  de  la  Ordenan- 
za del  Ejército. 

33.  Loa  oficiales  del  Ejército  i  Armada  que  desempeñen  el  cargo 
de  Intendente  o  Gobernador  o  algún  empleo  de  secretaría,  podrán 
optar  por  el  sueldo  que  les  correspondo  por  el  empleo  civil  o  por 
el  de  su  grado.  Si  optan  por  este  último,  tendrán,  ademas,  la  mi* 
tad  del  sueldo  asignado  al  puesto  civil. — Artículo  8.°  de  la  lei  de 
10  de  enero  de  1889. 

34.  No  tiene  derecho  a  sueldo  el  empicado  que  uo  se  ha  pre- 
sentado a  servir  el  empleo. — Lei  de  16  de  abril  de  1823. 

36.  Se  suspende  el  pago  de  sueldo  a  todo  empleado  que  no  .se 
presente  al  servicio  al  dia  siguiente  de  cumplida  la  licencia  o  va- 
caciones que  se  le  había  confiado. — Ordenanza  del  Ejército,  título 
84.^(Véaii8e  artículos  113.  114,  115,  116,  117,  118  i  119). 

36.  $1  jefe  de  la  oficina  es  responsable  por  los  sueldos  que  reci- 
bieren indebidamente  los  empleados  que  so  ^Kcedlereii  de  la  lieen- 
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cia  O  vaeaeion.-*-Decretos  supremos  de  16  de  octubre  de  1858  i  de 
15  de  abril  de  1882. 

37.  A  los  empleados  suspendidos  de  orden  judicial  se  les  pagará 
solo  la  mitad  del  sueldo,  durante  el  juicio. 

En  caso  de  pronunciarse  sentencia  absolutoria,  se  les  devolverá 
la  totalidad  de  los  medio  sueldos  retenidos. 

Si  la  suspensión  fuere  decretada  por  la  autoridad  judicial,  por 
via  de  pena,  no  se  paga  sueldo  alguno  al  empleado  suspenso. — Ar- 
tículo 40  del  Código  Penal. 

38.  A  los  empleados  militares  suspendidos  por  via  de  pena 
correctiva  o  encausados,  se  les  paga  en  unos  casos  la  mitad  i  en 
otros  el  tercio  del  sueldo. — Artículos  113  i  117  de  la  Ordenanza 
Militai*. 

Al  inválido  que  sin  licencia  del  comandante  de  armas  se  ausen- 
tare del  lugar  de  la  residencia  que  le  está  señalado,  se  le  dará  de 
baja  en  la  primera  revista  i  perderá  el  derecho  a  la  gracia  de  invá- 
lido.— Título  80.  artículo  100  de  la  Ordenanza  del  Ejército. 

39.  A  los  empleados  que  mueren  en  el  servicio  se  les  paga  suel- 
do hasta  el  dia  de  su  muerte. — Lei  5.*,  título  2.^,  libro  5.®  de  la 
Recopilación  de  Indias. 

40.  Para  que  los  padres,  viudas,  hijos  u  otros  herederos  pue- 
dan recibir  el  sueldo  insoluto  del  empleado,  es  necesario  una 
orden  judicial  o  decreto  supremo  que  lo  ordene. 

IV 

41.  Son  empleados  fiscales  los  que  se  pagan  con  fondos  naciona- 
les i  tienen  nombramiento  del  Presidente  de  la  República. 

Deben  distinguirse  los  que  sean  propietarios,  interinos,  suplen- 
tes, accidentales,  auxiliares  i  supernumerarios. 

Propietario  es  el  nombrado  para  ocupar  permanente  o  por  un 
período  legal  una  plaza  vacante. 

Interino,  el  nombrado  pai^  desempeñar  una  plaza  vacante 
mientras  se  provee  en  propiedad. 

Suplente,  el  nombrtido  para  desempeñar  una  plaza  que  está  ocu- 
pada, pero  que  se  encuentra  impedido  para  ^desempeñarla  el  que  la 
sirve. 

Accidental,  el  que  reemplaza  a  otro  por  el  ministerio  de  la  leit 

Auxiliar,  el  que  no  está  consultado  en  la  planta  legal  de  la  ofi- 
cina, pero  ouyo  sueldo  se  consulta  ea  la  Lei  de  Presupuestos. 

8 
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Supernumerario,  es  el  nombrado  por  tiempo  determinado. 

42.  Los  auxiliares  pueden  ser  propietarios  o  interinos  i  tie- 
nen derecho  a  licencia  i  vacaciones. — Circular  del  Ministerio  de 
Hacienda  de  20  de  febrero  de  1S71. 

43.  Los  supernumerarios  cesan  en  sus  funciones  el  31  de 
diciembre  del  año  en  que  han  sido  nombrados  i  no  tienen  derecho 
alícencia  ni  a  vacaciones. — Artículo  3.°  de  la  leí  de  10  de  setiem- 
bre de  1869. 

44.  Todo  nombramiento  para  ocupar  un  puesto  vacante  se  su- 
pone en  propiedad  si  el  decreto  respectivo  no  expresa  el  carácter 
de  interino. 

45.  Los  empleados  propietarios  a  quienes  se  les  confiriese  una 
nueva  comisión,  retienen  el  puesto  que  desempeñan  sin  que" sea 
necesaria  una  declaración  especial. 

46.  Los  reemplazantes  de  empleados  propietarios  o  interinos 
tienen  el  carácter  de  suplentes  sin  necesidad  de  declaración  espe- 
cial. 

47.  El  empleado  interino  tiene  derecho  al  sueldo  asignado  al 
propietario. 

48.  El  suplente  goza  del  sueldo  íntegro  del  propietario  si  no 
tiene  otro  empleo  público;  si  es  empleado,  ganará  su  sueldo  i  a 
mas  la  diferencia  con  el  del  puestp  que  pasa  a  desempeñar. 

49.  Los  empleados  de  aduanas,  suplentes  o  interinos,  se  rijea 
por  las  dispo.siciones  de  los  artículos  3.'' i  4.®  de  la  lei  de  20  de 
enero  de  1883. 

50.  Los  empleados  suplentes  de  instrucción  secundaria  i  los 
interinos  o  suplentes  en  el  orden  judicial,  tienen  derecho  al  sueldo 
íntegro  del  empleo. — Decretos  supremos  de  12  de  enero  de  1847  i 
30  de  abril  de  1879  i  lei  de  4  de  octubre  de  1858. 

No  tienen  derecho  a  mayor  sueldo  ni  a  gratificación  los  emplea- 
dos que  por  leyes  o  decretos  especiales  estén  obligados  a  sustituirse 
linos  a  otros  en  los  casos  de  enfermedad  o  ausencia  imprevista. 

51.  Los  reemplazos  durante  el  mes  de  vacaciones  de  cada  em- 
pleado deben  hacerse  sin  retribución  alguna,  por  los  empleados 
de  la  misma  oficina.*— Circular  del  Ministerio, de  Hacienda  de  20  do 
enero  de  1871  i  decreto  supremo  de  15  de  julio  de  1882. 

52.  Las  gratificaciones  concedidas  a  los  empleados  por  el  de- 
sempeño de  comisiones  especiales  o  trabajos  extraoi*dinarios,  se 
suspenden  mientras  el  empleado  use  de  su  licencia  o  vacaciones. 
—Circular  del  Ministerio  de  Hacienda  de  20  de  febrero  de  1871- 
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53.  Se  suspende  el  pago  de  toda  pensión- de  jubilación  desde 
el  mismo  dia  que  el  j  ubilado  acepte  algún  puesto  fiscal,  con  sueldo 
pagado  por  el  Estado. 

54.  Los  ajustes  de  sueldos  de  empleados  públicos  se  ha)*án 
dividiendo  en  12  partes  iguales  la  renta  anual  i  computando  todos 
los  meses  a  razón  de  treinta  dias.^— Vóase  el  núm.  2.^  del  Decreto 
Sapremo  do  agosto  4  de  1890. 

Tómese  razón  i  publíquese. 
BALMACEDA. 

•J.   SOTOMAYOK  G. 
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J30.— Decreto  que  indica  las  partidas  e  ítems  del  presu- 
puesto que  pueden  excederse  con  arreglo  al  artículo  14 
de  la  lei  de  26  de  setiembre  de  1884. 


Santiago,  31  de  diciembre  de  1880. 

.A  fin  de  evitar  las  dudas  a  que  puede  dar  oríjen  en  su  aplica- 
ción el  artículo  14  de  la  lei  de  16  de  setiembre  de  1884,  que  seña- 
la los  casos  en  que  pueden  excederse  las  partidas  del  presupuesto, 

Decreto: 

En  el  proyecto  de  presupuesto  jeneral  de  gastos  públicos  que 
anualmente  se  presenta  al  Congreso,  se  indicarán  bajo  la  glosa 
correspondiente  cuáles  son  las  partidas  o  ítems  que  pueden  exce- 
derse con  arreglo  al  artículo  14  de  la  lei  de  16  de  setiembre  de 
1884,  para  que  el  Congreso,  en  vista  de  esa  indicación,  pueda 
resolver  lo  que  considere  conveniente. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

BALMACEDA. 

Pedro  Montt. 
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83 .— Lei  sobre  incompatibilidades  de  empleados 
públicos  a  causa  de  parentesco 


Santiago,  31  de  diciembre  de  1889. 

Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  prestado  su  aprobación  al 
siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Art.  1."^  En  ninguna  oficina  pública,  cualquiera  que  sea  su 
naturaleza  i  jerarquía,  establecimiento  de  instrucción  pública, 
nave  de  la  escuadra,  batallón  o  rejimiento  del  ejército,  podrán 
figurar  empleados  que  estén  ligados  por  el  parentesco  de  consan- 
guinidad h&sta  el  cuarto  grado  o  de  afinidad  hasta  el  segundo 
grado  inclusive  con  el  jefe  inmediato  de  dichas  oficinas,  estable- 
cimientos, naves,  batallones  o  rejimientos,  ni  con  ninguno  de  los 
jefes  de  secciones  en  que  estén  subdivididos. 

Para  los  efectos  de  esta  disposición  se  considerarán  como  ofici- 
nas aisladas  las  que  dependan  de  una  dirección  central. 

Art.  2.**  Tampoco  podrá  existir  el  parentesco  indicado  entre 
jefes  de  oficinas  administrativas  que,  según  la  lei,  dependan  la 
una  de  la  otra,  en  lo  relativo  a  la  vijilancia,  responsabilidad  o  fis- 
calización de  las  funciones  que  les  conciernan,  ni  entre  los  miem- 
bros de  la  (üorte  Suprema  i  los  de  las  Cortes  de  Apelaciones,  ni 
entre  éstos  i  los  jueces  letrados  de  su  respectiva  jurisdicción. 

Art.  3.**  Para  los  efectos  de  esta  lei  no  se  considerarán  jefes  de 
oficina  ni  al  Presidente  de  la  República  ni  a  los  Ministros  de 
Estado. 

ARTÍCULO  TRANSITORIO 

Esta  lei  no  se  aplicará  a  los  empleados  públicos  que  en  la  fecha 
de  su  promulgación  estuvieren  desempeñando  sus  funciones  en 
condiciones  de  parentelico  prohibidas. 
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No  obstante,  ella  rejirá  en  los  casos  de  &<(censo,  traslación  o  pro- 
moción de  estos  empleados. 

I  por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a  bien  apro- 
barlo i  sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i  llévese  a  efecto  en 
todas  sus  partes  como  lei  de  la  República. 

J.  M,  BALMACEDA. 

Pedro  Montt. 
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2S.— Decreto  sobre  informes  para  remover  a  los 

empleados  subalternos 


Santiago^  7  de  setiembre  de  1872. 

Considerando  que,  según  lo  dispuesto  en  el  numero  10,  art.  82 
de  la  Constitución  del  Estado,  se  necesita  para  la  destitución  de 
los  empIesKlos  subalternos  de  las  oficinas  públicas  el  informe  del 
respectivo  jefe,  i 

Que  el  ejercicio  de  esta  atribución  se  haría  en  estremo  embara- 
zoso si  los  informes  en  que  se  apoya  la  remoción  del  empleado 
quedasen  sujetos  a  la  acción  de  la  justicia  cuando  para  ello  no 
hubiere  motivo  justo  i  previamente  calificado  de  tal, 

Decreto: 

Los  informes  que  en  cumplimiento  de  su  deber  espidieren  los 
jefes  de  oficinas  páblic&s  para  pedir  la  remoción  de  los  emplea- 
das subalternos  de  su  dependencia,  permanecerán  secretos  i  reser- 
vadas en  los  archivos  i  no  se  dará  copia  de  ellos  a  quien  lo  solici- 
te, sino  en  virtud  de  decreto  supremo,  después  de  calificar  la  jus- 
ticia de  la  petición  i  la  necesidad  o  conveniencia  de  acceder  a  ella. 

Anótese,  comuniqúese  i  publíqueae. 

ERRÁZURIZ. 

Adolfo  Ibáñez. 
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S3. —Circular  que  ñja  un  plazo  para  el  despacho 

de  los  informes 


Santiago,  14  de  marzo  de  1878. 

Para  no  demoi  ar  en  ningún  caso  la  resolución  de  loa  asuntos 
acerca  de  los  cuales  el  Ministerio,  antes  de  resolver,  acuerda  pedir 
informe  a  los  funcionarios  de  su  dependencia,  este  Departamento 
ha  resuelto,  desde  esta  fecha,  fijar  como  regla  jeneral  la  de  que  estos 
informes  se  remitan  despachados  dentro  del  término  de  15  días  a 
fin  de  poder  dictar  sin  dilación  las  prov'idencias  correspondientes; 
i  siempre  que  alguna  autoridad  a  quien  se  haya  pedido  informe  no 
pudiere  enviarlo  en  el  término  fijado,  deberá  dar  cuenta  al  Minis- 
terio el  sábado  de  cada  semana  del  estado  en  que  se  encuentra  el 
asunto  en  informe  i  de  los  motivos  que  le  impidan  efectuar  su . 
despacho. 

US.  se  servirá  trascribir  esta  circular  a  los  gobernadores  de  la 
provincia  de  su  mando. 

Dios  guarde  a  US. 

Vicente  Reyes. 

A  los  fuDciouarios  dependientes  del  Ministerio  del  Interior. 
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24:.—  Circular  que,  para  conseguir  licencias,  ordena  din- 
jirse  a  la  Dirección  de  Injenieros  Civiles 


Santiago,  17  de  diciembre  de  1864. 

Con  fecha  de  hoi  el  Ministerio  de  rai  cargo  ha  dirijido  a  todos 
los  In^ndentes  la  siguiente  circular: 

^[Habiendo  el  directorio  del  cuerpo  de  injenieros  civiles  mani- 
festadora este  Ministerio  los  inconvenientes  que  resultan  de  que 
se  concedan  sin  su  conocimiento  licencias  a  los  individuos  de  di- 
cho cuerpo,  prevengo  a  V.  S.,  que  en  lo  sucesivo  los  injenieros  ci- 
viles deben  dirijirse  esclusivamente  a  su  jefe  para  solicitar  los  per- 
misos de  que  por  cualquier  motivo  pudieran  tener  necesidad.» 

Lo  ttascribo  a  usted  para  su  conocimiento  i  fines  consiguientes 
í  en  contestación  a  su  nota  núm.  251,  fecha  de  ayer. 

Dios  guarde  a  Ud, 

Alvaro  Covarrúbias. 

'Al  Director  del  Cuerpo  de  Injenieros  Civiles. 


Q 
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26.— Leí  sobre  licencias  a  los  empleados  civiles 


Savtiugo,  10  de  setif robre  de  1869. 

Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  prestado  su  aprobación  al 
siguiente 

PIIOYECTO  DE  LEÍ: 

Art.  1.**  Las  licencias  que  se  concedan  a  los  empleados  civiles 
que  reciban  sueldo  del  Erario  Nacional  no  podrán  exceder  de 
ocho  meses,  si  tuvieron  por  objeto  atender  al  restablecimiento  de 
su  salud,  i  dos  meses  si  fueren  por  asuntos  particulares. 

Los  plazos  a  que  so  refiere  el  inciso  anterior,  sean  continuos  o 
interrumpidos,  se  entender»án  con  relación  al  año  en  que  se  soli- 
cito la  licencia. 

Art.  í."*  En  el  primer  caso,  el  empicado  tendní  derecho  al  abono 
de  sueldo  íntegro  durante  los  dos  primeros  meses;  de  medio  suel- 
do durante  los  dos  subsiguientes;  i  durante  los  cuatro  últimos 
meses  no  tendrá  derecho  a  sueldo  alguno. 

En  el  segundo  caso,  las  licencias  so  concederán  sin  goce  de' 
sueldo. 

Art.  3.**  Los  suplentes  que  entran  a  subrogar  a  los  empleados 
propietarios  en  los  casos  de  licencia  i  los  au.Kiliares  que  fueren 
llamados  a  prestar  su  servicio  accidentalmente  o  por  un  tiempo 
limitado  en  su  mismo  nombramiento,  no  tendrán  derecho  a  li- 
cencia. 

Art.  4.**  Los  empleados  civiles  a  quienes  no  se  acuerda  feriado 
en  leyes  vijentes,  tendrán  derecho  a  gozar  de  Ucencia  por  un  mes 
en  cada  año. 

El  Presidente  de  la  República  determinará  el  tiempo  i  la  forma 
en  que  deba  hacerse  uso  de  este  derecho. 

Art.  5.*  Si  trascurridos  los  plazos  establecidos  en  la  presente 
lei  no  se  presentare  el  empleado  a  servir  su  destino,  se  tendrá  esta 
inasistencia  como  causal  bastante  para  que  la  autoridad  compe- 
tente, siguiendo  los  trámites  legales,  pueda  declarar  vacante   el 
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empleo.  Ejecutoriada  la  declaración  de  vacancia,  el  empleado 
cesante  tendrá  el  plazo  do  tres  meses  para  iniciar  su  espediente 
de  jubilación,  la  cual  se  le  concederá  siempre  que  reúna  los  requi- 
sitos cxijidos  por  la  loi  del  caso,  sin  que  obste  para  ello  el  ser  em- 
pleado cesante. 

I  por  cuanto,  oído  el  Consejo  de  Estado,  lo  he  aprobado  i  san- 
cionado; por  tanto,  promulgúese  i  llévese  a  efecto  en  todas  sus 
partes  como  lei  de  la  República* 


JOSÉ  JOAQUÍN  PÉREZ. 


Melchor  Concha  i  Toro. 
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Í36.--Nota  qtíe  éxije  oeitlfíoado  médico  en  todas  las 

solicitudes  de  licencia 


Santiago,  6  de  febrero  de  1854. 

Prevengo  a  Ud.,  por  punto  jeneral,  que  no  debe  elevarse  al  Go- 
bierno solicitud  alguna  en  que  se  pida  licencia  por  causa  de  en- 
fermedad, sin  que  se  acompañe  el  correspondiente  certificado  del 
médico. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Antonio  Varas. 

Al  Director  del  Cuerpo  do  lujcnieros  Civiles, 
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¡3*7.— Decreto  que  reg^lamenta  la  concesión  de  vacaciones 


Santicigo,  abi*ü  15  de  1882. 

A  virtud  de  la  autorización  que  me  confiere  el  inciso  2.**,  artícu- 
lo 4.®  de  la  lei  de  10  de  setiembre  de  1869;  i 

Considerando:  que  el  uso  diverso  que  se  observa  en  la  práctica 
de  las  4btíptos  oScioas  públicas  en  orden  a  la  concesión  del  mes 
de  vacaciones  que  el  artículo  4.^  de  la  espresada  lei  otorga  a  los 
empleados,  da  márjcn  frecuente  a  procedimientos  incorrectos,  en 
daño  del  servicio  público; 

Considerando:  que  es  indispensable  evitar  i  prevenir  aquellos 
abusos,  dando  reglas  que  armonicen,  dentro  del  espíritu  de  la  lei 
de  1869,  el  ejercicio  del  derecho  que  otorga  a  los  empleados  pú- 
blicos. 

He  acordado  i  decreto: 

Art  1,®  Para  contar  el  mes  de  vacaciones  que  los  empleados 
públicos  tienen  derecho  de  gozar  en  cada  año,  se  entenderá  éste 
iniciado  el  1.®  de  enero  i  terminado  el  31  de  diciembre. 

Sin  perjuicio  de  la  regla  jeneral  que  establece  el  inciso  prece- 
dente, los  empleados  que  tomen  posesión  de  su  destino  en  una 
época  cualquiera  del  año,  posterior  a  la  fecha  inicial  de  1."  de 
enero,  podrán  hac^r  uso  del  derecho  que  les  otorga  el  artículo  4.° 
do  la  lei  de  10  de  setiembre  de  1869,  por  un  período  de  tiempo 
proporcionalmente  designado  por  el  jefe  de  la  oficina  entre  el  tér- 
mino máximo  que  acuerda  la  lei  en  un  año  completo  i  aquel  por 
el  cual  hubieren  prestado  sus  servicios. 

Art.  2.*  El  jefe  de  cada  oGcina  tendrá  la  atribución  de  distri- 
buir entre  sus  subalternos  el  goce  del  mes  de  feriado,  de  manera 
que  no  puedan  ausentarse  simultáneamente  diversos  empleados, 
con  daño  del  servicio  público. 

Art.  3."*  No  podrá  fraccionarse  el  mes  de  vacaciones  sino  en  dos 
periodod  (Completos  dé  cfuince  dias. 
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Art.  4.^  Los  jefes  de  oficina  llevarán  un  libro  especial  en  el  cual 
anoten  las  licencias  concedidas  a  cada  empleado  a  título  de  vaca- 
ciones, i  darán  cuenta  a  la  Tesorería  respectiva,  para  los  efectos 
de  la  suspensión  de  pago  del  sueldo,  torla  vez  que  un  empleado  no 
se  presente  a  desempeñar  sus  funciones  al  siguiente  dia  hábil  de 
aquel  en  que  espire  la  licencia. 

Los  espresados  jefes  serán  personalmente  responsables  de  los 
sueldos  que  percibieren  indebidamente  los  empleados  que  exce- 
dieren el  goce  del  tiempo  de  vacaciones  que  les  corresponde. 

Tómese  razón  i  publíquese. 

SANTA  MARÍA. 

Luis  Aldünate. 
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S8.— Decreto  que  ordena  acusar  los  impresos  contra  los 

funcionarios  públicos 


Santiago,  17  de  junio  de  1830. 

Considerando  que  la  imprenta  bien  dirijida  es  uno  de  los  me- 
dios mas  poderosos  para  mantener  la  regularidad  i  pureza  de  los 
empleados  en  el  desempeño  de  sus  funciones  públicas; 

Considerando  que  el  escandaloso  abuso  que  se  ha  hecho  de  ella, 
convirtiéndola  en  un  instrumento  de  pasiones  maléficas,  la  inca- 
pacita para  ejercitai*  este  saludable  influjo,  i  la  hace  mas  a  propó- 
sito para  extraviar,  que  para  dírijir  la  opinión;  que  aun  las  acusa* 
Clones  fundadas  que  se  lanzan  por  la  imprenta  contra  aquellos 
que  abusan  de  sus  facultades  en  daño  del  público,  no  excitaran  la 
atención  que  debieran,  vertiéndola  por  un  órgano  habitualmente 
depravado;  que  los  acusados  se  escudan  con  la  licenciosidad  de  la 
prensa  para  no  sincerar  su  conducta;  i  que  este  orden  do  cosas, 
confundiendo  a  los  buenos  servidores  del  Estado  con  los  prevari* 
cadores,  compromete  igualmente  el  honor  de  todos  ellos,  i  cede  en 
desdoro  del  Gobierno. 

Ha  venido  a  decretar  i  decreta: 

1.**  Todo  funcionario  público,  cuya  conducta  en  lo  que  toca  al 
ejercicio  da  su  empleo,  fuere  atacada  por  la  imprenta,  debeacumr, 
por  sí  o  por  apoderado,  al  autor  o  editor  del  impreso,  ante  el  tri- 
bunal competente  i  en  el  término  de  la  lei. 

2.®  El  que  así  no  lo  hiciere,  queda  suspenso  de  hecho  en  el  ejer- 
cicio de  su  empleo  i  el  fiscal  le  acusará  con  el  mismo  impreso  anfc 
el  tribunal  competent". 

3.®  El  Ministro  del  Interibr  queda  encargado  del  cunipliiiiiení) 
de  este  decreto. 

Imprímase  para  que  llegue  a  noticia  de  todos. 

OVALLR 

Portales. 
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29.— Decreto  que  declara  libre  de  porte  la  corresponden- 
cia de  la  Dirección  de  Obras  Públicas 


Santiago,  18  de  setiembre  de  1888. 

Vista  la  nota  que  precede  i  en  uso  de  la  facultad  que  me  con- 
fiere el  inciso  21  del  articulo  12  de  la  lei  de  19  de  noviembre 
de  1874, 

Decreto: 

Declárase  libre  de  porte  la  correspondencia  signada  con  el  sello 
especial  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

BALMACEDA. 

Aníbal  Zañartu. 
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SO.— Decreto  que  restricye  la  liberación  de  porte  en  la 
correspondencia  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas 


Santiago,  30  de  en^ro  de  1896. 

Núm.  141. — Teniendo  prevéate  que  la  liberaeion  de  porte  que 
el  decreto  de  18  de  febrero  de  1888,  concede  a  la  correspondencia 
signada  con  el  sello  especial  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas^ 
puede  en  la  práctica  dar  lugar  a  abusos  de  paite  de  empleados  a 
quienes  se  entregan  sobres  timbrados  con  dicho  sello^ 

Decreto: 

La  liberación  de  porte  concedida  a  la  correspondencia  oficial  de 
la  Dirección  de  Obras  Públicas,  solo  se  aplicará  a  la  que  earíe  o 
Fseiba  el  director  de  dicha  oficina. 

Tómese  razori>  comuniqúese  i  publíquese. 

MONTT. 

O.  Renjifo. 
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83  .—Decreto  relativo  a  espropiacíones  por  causa  de  uti- 
lidad pública  i  requisitos  para  llevarlas  a  cabo 


^{Jb¿C^jéJtyJccU  f-^^'  T^oi    fucfC^u^^     Santiago,  14  de  agosto  de  1888. 


He  acordado  i  decreto: 


Art.  1.®  La  espropiacion  por  causa  de  utilidad  pública,  a  que 
hubiere  lugar,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  número  5  artícu- 
lo 12  de  la  Constitución,  solo  podrá  llevarse  a  efecto  por  decreto 
de  la  autoridad  judicial. 

Arfc.  2.^  Calificada  la  autoridad  del  Estado,  por  una  resolución 
en  que  deben  intervenir  los  mismos  requisitos  i  solemnidades  que 
para  la  formación  de  las  leyes,  i  no  aviniéndose  los  interesados 
entre  sí  sobre  el  valor  de  la  especie,  la  parte  a  quien  conviniere, 
ocurrirá  al  juez  ordinario  competente  para  causas  de  mayor 
cuantía  del  lugar  donde  aquella  estuviere  situada,  pidiéndole  se 
proceda  a  su  tasación  judicial. 

Art.  3.''  El  juez  dispondrá  que  se  proceda  en  efecto  a  la  tasa- 
ción,' nombrándose  para  ella  por  cada  una  de  las  partes  un  tasa- 
dor, i  un  tercero  para  el  caso  de  discordia. 

Art.  4.*  No  aviniéndose  el  propietario  ni  el  comprador  en  el 
nombramiento  del  tercero,  lo  hará  el  juez,  de  ofício,  nombrando 
un  perito  de  notoria  buena  reputación. 

No  podrá  recaer  el  nombramiento  del  juez  en  ningún  empleado 
público  o  persona  que  reciba  sueldo  o  emolumentos  del  Gobierno, 
o  de  algún  establecimiento  nacional  o  municipal,  salvo  que  las 
partes  se  convinieren  en  él. 

Art.  ó.®  Declarado  por  el  juez  el  lejítimo  valor  de  la  especie, 
con  arreglo  a  la  tasación,  decretará  que  éste  se  cubra  por  el  com- 
prador, i  sin  su  previo  i  entero  cubierto,  no  mandará  dar  posesión 
a  éste  de  la  especie  sobre  que  ha  recaido  la  espropiacion,  a  me- 
nas que  intervenga  consentimiento  espreso  del  propietario. 

Comuniqúese  i  pablíquese. 

PRIETO. 

Mariano  Egaña. 
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88. -- Artículo  1960  del  Código  Civil,  que  indica  las  reglas 
que  han  de  observarse  para  con  el  arrendatario  en  el 
caso  de  espropiacion. 


Art  1960.  En  el  caso  de  espropiacion  por  causa  de  utilidad 
pública,  se  observarán  las  reglas  siguientes: 

1/  Se  dará  al  arrendatario  el  tiempo  preciso  para  utilizar  las 
labores  principiailas  i  cojer  los  frutos  pendientes. 

2.*  Si  la  causa  de  la  espropiacion  fuere  de  tanta  urjencia  que 
no  dé  lugar  a  ello  o  si  el  arrendamiento  se  hubiere  estipulado  por 
cierto  uúmero  de  anos,  todavía  pendientes  a  la  fecha  de  la  espro- 
piacion, i  así  constare  por  escritura  pública,  se  deberá  al  arrenda- 
tario indemnización  do  perjuicios  por  el  Estado  o  la  corporación 
>ra. 
Sí  solo  upa  parte  de  la  cosa  arrendada  ha  sido  espropiada, 
laftrá  lugar  a  la  regla  del  artículo  1930,  inciso  tercero. 
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SS.-— Instrucciones  jenerales  a  que  deben  ajustarse  las 
espropiaciones  necesarias  a  los  trabajos  que  corren  a 
cargo  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas,  aprobadas  por 
el  Consejo  de  Obras    Públicas  en  26  de  octubre  de  z895« 


1.*  Los  injeníeros  en  jefe  de  las  obras  formarán  cuadros  por 
triplicado  de  los  terrenos  que  haya  de  esprüpiarse,  en  los  que  se 
anotará  con  precisión  la  superficie,  construcción  i  demás  traba- 
jos o  planteles  que  hayan  de  destruirse  o  perjudicarse  con  la 
espropiacion.  * 

Tendrán  especial  cuidado  de  acompañar  por  escrito  las  ofertas 
de  cesión  de  terrenos  que  tuvieren  a  bien  hacer  los  interesados,  a 
los  cuales  se  dará  previamente  aviso. 

Un  ejemplar  quedará  en  la  obra  i  los  otros  dos  se  remitirán  a 
la  Dirección  do  Obras  Públicas,  para  la  Ajencia  de  Espropiacio- 
nes, la  que  conservará  uno  de  ellos  para  el  archivo  i  pondrá  en 
conocimiento  de  cada  uno  de  los  interesados  los  datos  que  le 
correspondan. 

2.*  El  otro  ejemplar  con  el  visto-bueno  de  la  Sección  respectiva 
de  la  Dirección  de  Obras  Públicas  i  el  del  Ájente  de  Espropiacio- 
nes, será  remitido  por  este  funcionario  al-  Intendente  respectivo 
acompañado  de  una  petición  para  que  se  nombre  la  comisión  de 
hombres  buenos  que  preceptúa  el  artículo  2  de  la  lei  de  18  de 
junio  de  1857. 

'  3.*  La  Intendencia  al  proceder  al  nombt*amiento  de  la  referida 
comisión,  cuidará  de  elejir  vecinos  del  departamento,  como  loexije 
la  lei  de  junio  de  1857,  procurando  en  lo  posible  que  sean  de  pro- 
fesión injenieros  o  agrimensores.  Recomendará  especialmente  que 
se  consignen  i  avalúen  todos  los  perjuicios  que  pueda  ocasionar  al 
propietario  la  espropiacion  teniendo,  ademas,  presente  lo  estable- 
cido en  el  inciso  2  del  artículo  1960  del  Código  Civil. 

Procurará  antes  de  estender  los  nombramientos  hacer  aceptar 
por  los  hombres  buenos  las  bases  de  remuneración  que  les  fueren 
propuestas  por  la  Dirección  de  Obras  Públicos. 
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4.*  La  Intendencia  hará  sacar  inmediatamente  tres  copias  auto- 
rizadas del  cuadro  de  avalúo  de  la  comisión  de  hombres  buenos, 
una  para  el  archivo  de  su  oficina,  otra  que  remitirá  a  la  Tesorería 
fiscal  respectiva  i  la  tercera  que  enviará  a  la  Dirección  de  Obras 
Públicas. 

5.*  La  Dirección  de  Obras  Públicas  inmediatamente  que  reciba 
la  copia  del  cuadro  orijinal  del  avalúo  de  la  comisión  de  hombres 
buenos,  lo  trasmitirá  a  la  Ajencia  para  que  proceda  a  objetar  las 
tasaciones  que  se  considere  excesivas  i  para  los  demás  fines  a  que 
haya  lugar. 

La  misma  Dirección  pondrá  a  la  orden  de  la  respectiva  Inten- 
dencia los  valores  que  comprenda  dicho  cuadro  para  que  proceda 
en  conformidad  al  artículo  S.""  de  la  lei  de  18  de  junio  de  1857. 

El  cuadro  de  avalúo  en  que  aparecen  notificados  los  espropia^ 
dos  se  pasará  a  la  Ajencia  para  el  efecto  de  objetar  las  reclama- 
ciones de  los  interesados  que  se  interpongan  fuera  del  término  a 
que  se  refiere  el  inciso  3.®  del  citado  artículo  3  de  la  lei  de  18  de 
junio  de  1857. 

6.*  La  Intendencia  procederá  sin  demora,  a  hacer  notificar  por 
un  empleado  de  policía,  el  contenido  del  cuadro  de  avalúo,  dejan- 
do constancia  escrita  del  hecho  i  do  que  la  empresa  constructora 
queda  desde  ese  momento  en  posesión  del  terreno  espropiado. 

Evacuadas  estas  notificaciones,  previo  aviso  al  Injeniero  Jefe 
de  la  obra,  se  remitirá  este  ejemplar  a  la  Dirección  de  Obras 
Públicas, 

Antes  de  ser  despachado  el  cuadro  orijinal  con  las  notificacio- 
nes, se  oficiará  por  la  Intendencia  a  los  juzgados  de  los  departa- 
mentos en  que  estuvieren  situadas  las  propiedades  espropiadas, 
notificándoles  el  hecho  de  haberse  realizado  las  notificaciones  i 
pidiendo  que  den  aviso  a  la  Oficina  de  los  reclamos  que  interpu- 
sieren los  interesados,  por  secretaria,  tan  luego  como  espiren  los 
veinte  dias  que  tienen  los  interesados  para  reclamar. 

Tan  pronto  como  la  Intendencia  recibiere  el  aviso  a  que  se 
refiere  el  inciso  anterior,  lo  remitirá  a  la  Dirección  de  Obras 
Públicas  i  prevendrá  al  tesorero  fiscal  o  en  su  defecto  al  promotor 
fiscal,  del  hecho,  para  que  espere  la  indicación  que  se  le  hará  por 
la  espresada  oficina  de  la  persona  del  perito  que  debe  proponer, 
sin  perjuicio  de  que  si  no  recibiese  esta  designación  dentro  del 
término  respectivo  pnjceda  a  nombrarlo  en  conformidad  al  artí- 
culo 3  d^  oat&s  instrucciones. 
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7.*  Ix)s  interesados  que  se  conformen  con  el  avalúo  de  la  comi- 
sivm  Jcliomjrcs  buenos  i  que  no  hubieren  entablado  reclamaciones 
de  é\,  deberán  ocurrir  por  escrito  a  la  Intendencia  espresando 
^  ambas  cosas. 

La  Intendencia,  dando  aviso  a  la  Dirección  de  Obras  Públicas, 
ordenará  que  se  acompañe  a  la  presentación  los  títulos  de  propie* 
dad  del  terreno  espropiado  i  un  certificado  del  Conservador  de 
Bienes  Raices  de  que  no  afecta  gravamen  o  prohibición  de  enaje- 
nar, lo  que  debe  comprender  un  tiempo  que  tampoco  sea  inferior 
a  veinte  años, 
y^     Por  regla  jeneral  el  Ájente  de  Espropiaciones  acompañará  al 
/-i    título  de  propiedad  los  de  transferencias  o  trasmisiones  del  domi- 
L/j     nio  durante  veinte  años. 

^  Si  se  tratare  de  una  sucesión  será  necesaria  que  ^se  presente 
certificado  do  haberse  concedido  la  posesión  efectiva  de  la  heren- 
cia i  de  estar  escrita  en  el  .Conservador  de  Bienes  Raices. 

Si  se  espresare  por  el  espropiado  que  no  tiene  título  de  propie- 
dad, la  Intendencia  exijirá  que  se  presente  una  rehxcion  escrita 
de  los  motivos  por  los  cuales  se  considera  dueño  el  poseedor  del 
terreno,  indicando  el  tiempo  que  se  posee,  si  son  comuneros,  la 
causa  de  la  posesión,  los  deslindos,  etc.,  etc.,  esposicion  que  se  con- 
vertirá por  la  Ajencia  de  Espropiaciones  en  una  información  judi- 
cial. 

8.*  Formado  así  el  espediente,  la  Intendencia  lo  remitirá  a  la 
Dirección  de  Obras  Públicas  para  que  la  Ajencia  de  Espropiacio- 
nes lo  devuelva  informado  i  acompañado,  en  su  caso,  del  borrador 
de  la  escritura  que  haya  de  estenderse,  [o  con  las  observaciones 
del  caso. 

9.*  La  Intendencia  hará  que  se  estienda  la  escritura  respectiva 
i  no  jirará  libramiento  ínter  no  se  le  presente  copia  autorizada  de 
ella,  inscrita  en  el  Conservador  do  Bienes  Raices. 

Si  el  espediente  fuere  devuelto  con  observaciones  del  Ájente  de 
Espropiaciones,  la  Intendcncici  ordenará  que  ellas  se  salven  noti- 
ficando a  quien  corresponda  i  devolviendo  el  espediente  para  que 
sea  informado  nuevamente  por  el  Ájente,  i  para  que  se  le  remita 
el  borrador  de  la  escritura,  procediendo  en  seguida  como  se  indica 
en  el  inciso  anterior. 

10.*  Las  escrituras  deberán  ser  firmadas,  a  nombre  del  Fisco, 
por  el  Tesorero  Fiscal  del  departamento  en  que  estuviere  ubicado 
el  inmueble. 
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En  la  escritura  se  insertará  por  cuenta  del  Fisco,  sin  necesidad 
do  especial  mención,  un  certificado  del  Conservador  de  Bienes 
Baices  por  el  cual  conste  que  no  se  ha  inscrito  gravamen  o  pro- 
hibición de  enajenar  en  el  lapso  de  tiempo  comprendido  entre  la 
presentación  a  la  Intendencia  que  ordena  el  articulo  7.*  i  la  fecha 
de  la  escritura. 

11.*  lia  Intendencia  remitirá  a  1a  Dirección  de  Obras  Públicas 
la  copia  de  la  escritura  de  espropiacion  acompañada  del  espedien- 
te respectivo,  dejando  constancia  del  pago  en  el  cuadro  de  avalúo 
de  la  oGcina. 

12.*  los  representantes  judiciales  del  Fisco  en  las  reclamaciones 
que  los  espropiados  formulen  ante  los  tribunales,  cuidarán  espe-^ 
eial mente  de  objetar  las  que  se  interpongan  fuera  del  término  de 
veinte  dias  que  concede  el  inciso  3.®  del  artículo  3  de  la  lei  de  18 
de  junio  de  1857,  a  cuyo  efecto  se  informarán  de  la  Intendencia 
respectiva. 

Cumpliendo  lo  dispuesto  respecto  al  título  profesional,  en  el 
núm.  1  del  artículo  50  de  la  lei  de  9  de  enero  de  1879  al  proponer 
peritos  retasadores,  pedirán  a  la  Ajencia  de  Espropiaciones  los 
antecedentes  que  hayan  menester  para  la  mejor  defensa  de  los 
intereses  que  les  están  encomendados. 

13.*  En  el  caso  de  reclamaciones  judiciales,  sea  que  los  espro- 
piados pidan  se  les  entregue  desde  luego  el  avalúo  de  la  comisión 
de  hombres  buenos  o  que  hayan  obtenido  una  resolución  ejecuto- 
ría  en  el  recurso,  la  Intendencia  exijirá  presentación  por  escrito 
i  procederá  en  la  forma  establecida  en  el  inciso  2  del  artículo  7  i 
artículos  8,  9  i  11. 

En  la  misma  forma  se  procederá  en  los  casos  de  ventas  condi* 
clónales  o  cesiones,  en  cuyo  último  caso  los  gastos  de  tramitación 
serán  de  cuenta  del  Fisco. 

14.*  La  Ajencia  dé  Espropiaciones  tramitará  directamente  i  en 
conformidad  a  lo  establecido  en  estas  instrucciones,  los  ofreci- 
mientos de  cesión  a  que-  se  hace  referencia  en  el  inciso  2.°  del 
artículo  1.® 

15.*  Los  gastos  de  derechos  notariales,  de  Conservador  i  demás 
que  orijine  el  perfeccionamiento  del  contrato,  serátí  de  cuenta  del 
vendedor  conforme  a  los  artículos  1806  i  1825  del  Código  Civil, 
salvo  la  escépcion  posible  que  con(;enít>la  el  artículo  16  i  el  de 
cetíion  prevista  en  él  artículo  13. 


76 


RBOOPILÁGION  DS  LETES  I  DB0RBT08 


16.*  Cuando  se  trate  de  pequeños  propietarios  que  por  la  exi« 
güidad  de  sus  recursos  no  se  hallasen  en  situación  de  sufragar 
los  gastos  del  perfeccionamiento  do  la  espropiacion  i  siempre  que 
el  valor  del  terreno  espropiado  no  exceda  de  doscientos  pesos  en 
recintos  urbanos  i  de  cien  pesos  en  predios  rurales,  la  Dirección 
de  Obras  Públicas,  previo  informe  del  Intendente  respectivo,  se 
dirijirá  al  Ministro  pidiendo  que  se  les  exonere  de  los  gastos  a 
que  se  refiere  el  artículo  ^anterior. 


r  : 
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34. — Instrucciones  especiales   impartidas  por  el  Director 
Jeneral  de  Obras  Públicas  al  Ájente  de  Espropiaciones 


Pi«*a  el  correcto  desempeño  de  sus  obligaciones  i  regularizar 
en  forma  conveniente  el  servicio  de  espropiaciones,  esta  Dirección 
pide  a  usted  se  sirva  proceder,  en  el  futuro,  de  conformidad  a  las 
Instrucciones  Jenerales  aprobadas  en  26  de  octubre  del  presente 
año  i  a  las  siguientes  instrucciones  especiales  paralaofícina  de  su 


cargo: 


1.*  En  los  casos  en  que  haya  necesidad  de  denunciar  ante  las 
Intendencias  nuevos  terrenos  útiles  para  via,  estaciones,  pois  m 
de  lastre,  etc.  para  un  ferrocarril  o  terrenos  i  edificios  para  estas 
obras,  usted  se  presentará  a  los  Intendentes  pidiendo  su  ocupación 
con  arreglo  al  cuadro  o  antecedentes  que  lo  seráü  roniitiilos  por 
esta  Dirección  i  solicitaivi,  a  la  vez,  el  nombramiento  de  la  comi- 
sión de  hombres  buenos  que.  a  virtud  de  lo  dispaeito  en  el  artícu- 
lo 2  de  la  lei  de  18  dé  junio  de  1857,  deb)  hacer  la  estimación  de 
los  terrenos. 

Para  correr  los  trámites  a  que  den  mitrjen  esas  solicitudes, 
como  ser:  nombramientos  de  hombres  buenos,  toma  de  posesión 
i  demás  que  se  esplican  en  las  articulaciones  3,  4  i  5  de  las  Ins- 
trucciones Jenerales  que  adjunto  a  usted,  so  trasladará-  usted  o  su 
ayudante  a  la  provincia  en  que  haya  de  hacerse  el  denuncio, 
cuidando  de  que  a(|uellos  peritos  se  ajusten,  con  toda  estrictez,  a 
las  disposiciones  contenidas  en  dichas  Instrucciones. 

2.*  Hechos  los  avalúos  de  los  que,  en  su  oportunidad,  se  le 
remitirá  a  usted  una  copia,  .con  los  reparos  a  que  hubiere  lugar, 
redactará  usted  la  solicitud  del  caso  a  fin  de  que  el  Tesorero  Fiscal 
del  departamento  donde  estén  ubicados  los  terrenos  i  edificios,  se 
presente  a  la  justicia  ordinaria,  reclamando  de  aquellos  que  esa 
Ajcncia  estime  excesivos  i  solicitará  do  esta  Dirección,  a  la  vez 
que  la  consignación  o  depósito  de  los  valores  de  la  espropiacitm, 
las  instrucciones  necesarias  sobre  los  peritos  a  quienes  so  debe 
proponer  para  que  efectúen  la  retasa  por  parte  del  Fisco, 

Usted  suministrará  al  perito  todos  los  antecedentes  que  este 
«atime  convenientes  para  el  mejor  i  mas  acertado  eumplimiento  de 
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SU  cometido,  i  se  pondrá  usted  on  comunicación  con  los  represen- 
tantes i  defensores  fiscales  para  proseguir  en  la  secuela  del  juicio 
liasta  obtener  sentencia  de  término. 

3.^^  Tan  luego  como  hayan  trascurrido  los  veinte  dias  qu.e  la 
lei  acuerda  a  los  espropiados  para  reclamar  de  la  tasación,  usted 
hará  certificar  el  hecho  i  tomará  razón  detallada  do  las  impugna- 
ciones que  se  hubieren  deducido. 

4.*  Concluidos  los  trámites  del  denuncio,  usted  dará  curso  a  toda 
solicitud  por  escrito  que  le  presenten  tanto  los  espropiados  que 
no  hubiesen  reclamado  de  la  tasación  como  los  que  la  hubieren 
objetado,  a  los  cuajes  les  exijirá  previamente  que  llenen  los  requi- 
sitos prevenidos  en  la  articulación  7/'  de  las  Instrucciones  Jene- 
rales. 

Como  puede  ocurrir  el  caso  do  que  el  espropiado  que  ha  recla- 
mado judicialmente  de  la  tasación,  solicite  del  juzgado  la  entre- 
ga del  avalúo  de  los  hombres  buenos,  usted  prevendrá  al  Tesorero 
i  al  Defensor  Fiscal,  que  se  opongan  a  ello  mientras  no  se  presen- 
ten en  autos  los  títulos  i  certificados  de  gravámenes  i  prohibicio- 
nes, según  lo  disponen  las  Instrucciones  Jeneralos,  sobre  los  cuales 
se  solicitará  vista  del  Promotor  Fiscal. 

5.*  Cuando  los  espropiados  ofrezcan  ceder  al  Fií^co  los  terrenos 
denunciados,  usted  reducirá  a  escritura  pública  la  cesión,  infor- 
mándose primeramente  si  el  ceden  te  puede  o  tiene  facultad  para 
ceder  i  exijirá  ademas  se  le  exhiban  los  documentos  de  que  habla 
la  articulación  7.*  de  las  Instrucciones  Jenerales. 

En  las  ventas  condicionales  que  se  propongan,  aparte  de  esos 
documentos,  usted  pedirá  informe  al  Injeniero  íle  la  línea  sobre  el 
precio  que  pueda  abonarse. 

6.*  En  los  espedientes  de  reclamos  que  so  inicien  ante  los 
Intendentes  i  que  se  le  envien  en  inFornie,  usted  indicará  todas  las 
omisiones  que  advierta  i  si  los  encontrare  en  orden  i  sin  observa- 
ción que  aducir,  los  devolverá  con  el  corre.spí)nd¡ente  b:)rrador  de 
la  escritura  pública  íjue  debe  otorgar-o. 

7.*  Cuandose  presente  el  caso  contemplado  en  la  articulación  16.* 
de  las  Instrucciones,  usted  pasará  una  minuta  del  procedimiento 
que  debe  seguirse  para  ordenar  i  perfeccionar  los  títulos,  redac- 
tando a  los  interesados  las  solicitudes  necesarias  i  dándoles  las 
instrucciones  convenientes. 

8.*  La  Ajencia  a  cargo  de  usted  llevará  un  archivo  de  los  cua- 
dros i  da  todos  los  anteeodentes  «obro  espropisuiion>  «orno  fi«v; 
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nóminas  de  reclamos  de  tasación,  de  espropiados  pagados  i  por 
paorar,  de  escrituras,  de  depósitos  o  consionacionos  i  un  estado  do 
los  juicios. 

9*  Trimestralmente  usted  dispondm  que  un  empleado  de  esa 
oficina  se  traslade  a  los  puntos  donde  se  haya  denunciado  una 
espropiacion  para  que  tome  razón  circunstanciaila  do  su  estado, 
lie  las  escrituras  que  se  hayan  otorgado,  de  los  reclamos  vijentes 
i  se  ponga  al  habla  con  los  defensores  fiscales  para  la  tramitación 
(le  los  juicios  cuya  vijilancia  esta  Dirección  recomienda  raui 
especialmente  a  usted. 

10.*  Con  respecto  a  las  espropiaciones  ya  denunciadas  i  obteni- 
das i  que  se  encuentran  estacionarias,  proce  lera  usted  a  su  mas 
pronta  liquidación,  dando  preferencia  a  las  de  las  líneas  dadas 
recientemente  a  la  esplotacion. 

Para  este  efecto  usted  dispondrá  que  el  fiyudantc  se  traslade  a 
las  ciudades  (jue  cruce  el  ferrocarril  para  <]ue  reciba  las  solicitu- 
des o  reclamos  de  los  espropiados  i  recoja  los  documentos  necesa- 
rios, cuidando  de  hacer  en  los  juz¿;ados  una  revi'sion  de  los  juicios 
a  fin  de  evitar  dificultades  posteriores. 

Para  que  llegue  a  conocimiento  de  los  interesados,  usted  hará 
avisar,  con  la  debida  anticipación,  por  los  diarios  o  periódicos  de 
la  localidad,  la  fecha  i  dias  que  permanecerá  el  ayudante  en  cada 
ciudad. 

Usted,  ademas,  queda  autorizado  para  dírijirse  por  carta  a  los 
interesados,  invitándolos  a  la  terminación  de  la  espropiacion. 

Si  en  el  desempeño  de  su  cometido,  usted  encontrare  dificulta- 
des para  precisar  el  precio  que  corresponda  al  terreno  i  perjuicios, 
por  no  existir  tasación  u  otros  motivos,  podrá  usted  llegar  a  un 
arreoflo  con  los  propietarios  tofnando  como  base  el  precio  que  los 
hombres  buenos  hubiesen  fijado  a  tórrenos  de  iguales  condiciones 
o  td  <[ue  designe  el  Injeniero  do  la  línea  o  esta  Dirpccion  a  quien 
someterá  usted  para  su  aprolncion,  el  convenio  ((Ui;  celebre  i  que 
solo  tendrá  el  carácter  de  tul  rrfcrfvdnm,. 

Finalmente  usted  san'^ará  los  títulos  de  los  pequeños  propie- 
tarios, tramitando  las  jestiones  correspondientes  ante  los  jueces 
letrados  i  cargará  los  gastos  que  se  orijinen,  como  ser  derechos 
de  secretarios  i  notarios,  a  esta  Dirección. 

Santiago,  1."  de  noviembre  de  1895. 

AliEJANDRO  BERTRANDí 


80  RECOPILACIÓN  PK  LUYES  I  DBORKTOS 


36.— Circular  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  sobre 
algunos  puntos  de  disciplina  concernientes  a  los  emplea- 
dos que  de  él  dependen. 


Santiarjo,  8  de  enei*o  de  1896. 

DesJc  hace  fi\s;nn  tiempo  viene  observando  el  Ministerio  de  mi 
cargo  que  )as  antoridades  de  su  dependencia  proceden  a  veces  por 
sí  solas  a  efectuar  cambios  de  empleados  i  otros  actos  que,  en  el 
juego  refi^ular  de  la  administración,  deberían  ser  de  incumbencia 
superior  del  Gobierno. 

Ha  ocurrido,  por  ejemplo,  el  caso  de  que  empleados  de  cierta 
categoría  han  sido  removidos  de  su  puesto  por  sus  jefes  inmcdia- 
tos  i  que  solo  un  mes  después  se  ha  acudido  al  Ministerio  en  de- 
manda del  decreto  de  separación  correspondiente.  Del  mismo  mo- 
do, es  práctica  corriente  que  las  personas  propuestas  para  desem- 
peñar empleos  dependientes  del  Departamento,  entren  en  posesión 
de  sus  funciones  antes  de  ser  nombradas  i  por  esto  constantemen- 
te se  espiden  decretos  a  los  cuales  es  forzoso  agregar  la  espresion: 
«Pagúese  a  los  nombrados  el  sueldo  correspondiente  desde  la 
fecha  en  que  hayan  comenzado  a  prestar  sus  servicios».  Tam- 
bién, so  espiden  constantemente  decretos  que  conceden  licen- 
ciáis a  empleados  que  han  vuelto  ya  al  desempeño  activo  de  sus 
funciones;  i  ha  habido  casos,  todavía,  en  que  pagos  de  naturaleza 
variable  se  han  efectuado  meses  antes  de  que  se  recabara  el  de- 
creto que  autorizase  el  gasto. 

No  estima  necesario  el  Ministerio  detenerse  a  demostrar  todo 
lo  que  tienen  de  anómalo  e  incorrecto  procedimientos  de  esta  na- 
turaleza^  que  en  ocasiones  comprometen  no  solo  la  responsabili- 
dad de  los  jefes  superiores,  sino  ademas  la  responsabilidad 
personal  do  empleados  subalternos  a  quienes  se  obliga  a  efectuar 
pagos  sin  autorización  bastante;  que,  en  otras,  colocan  a  las 
personas  que  anticipan  el  desempeño  de  funciones  públicas,  en 
una  situación  difícil  i  comprendida  en  las  prescripciones  del  Có- 
digo Penal;  i  que  siempre  quebrantan  sin  necesidad  ni  justifica-* 
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cioD,  las  disposiciones  fundamentales  de  nuestro  réjimen  adminis- 
trativo. 

£1  hecho  de  que  Re  cuide  de  .solicitar  ma^i  tarde  el  decreto  su- 
premo necesario  para  regularizar  la  Hituaeion,  no  disminuye,  en 
concepto  del  Ministerio,  la  irregularidad  de  estos  procedimientos. 
Ese  decreto  puede  o  no  dictarse  i,  en  todo  caso,  el  Ministerio  ca- 
recería de  razón  de  existencia,  convirtiéndose  en  rodaje  inútil  i 
embarazoso,  si  su  papel  hubiera  de  limitarse  a  presentar  a  la 
aprobación  de  S.  E.  el  Presidente  de  la  República  actos  ya  consu- 
mados. 

La  frecuencia  con  que  se  repiten  los  procedimientos  a  que  he 
tenido. que  referirme  acusa  cierta  relajación  en  la  disciplina  ad- 
ministrativa, i  de  aquí  que  el  Ministerio,  en  vez  de  correjirlos  en 
cada  caso,  considere  mas  bien  conveniente  consignar  en  esta  cir- 
cular algunas  prevenciones  de  car¿1cter  elemental  pero  que  espera 
bastarán  para  poner  remedio  a  las  incorrecciones  actuales. 

Esas  prevenciones  son: 

1.*  Ninguna  persona  propuesta  para  desempeñar  un  empleo  en 
oficina  o  servicios  dependientes  de  este  Ministerio,  puede  entrar 
en  el  ejercicio  de  sus  funciones  antes  do  que  se  haya  espedido  i 
comunicado  el  decreto  supremo  correspondiente. 

En  el  caso  de  empleados  a  contrata  dobe  esperarse,  así  mismo 
el  decreto  supremo  de  aprobación,  i  con  el  fin  de  evitar  reclamos 
de  indemnizaciones,  si  el  contrato  no  fuere  aprobado,  conviene 
que  en  lo  futuro  se  inserte  una  cláusula  en  que  se  establezca  cla- 
ramente su  car&cter  condicional. 

2.^  Ningún  empleado  dependiente  del  Departamento  puede 
ser  separado  de  sus  funciones  sino  en  la  forma  constitucional, 
esto  es,  después  que  el  Presidente  de  la  República,  previo  acuerdo 
del  Senado  o  informe  del  jefe  respectivo,  haya  dictado  el  decreto 
de  destitución  correspondiente. 

Tocante  a  la  suspensión  de  los  empleados,  cree  el  infrascrito 
que  solo  en  caso  de  calificada  urjencia  podrían  los  jefes  inmedia- 
tos del  servicio  verificarla  sin  consulta  de  sus  superiores  i  resolu- 
ción previa  del  Ministerio;  i  cisi  inútil  parece  añadir  que  en  tal 
caso,  deberían  ponerla  en  conocimiento  del  Ministerio  sin  pérdida 
de  tiempo.  La  lei  de  Réjimen  Interior  no  dá  a  los  Intendentes  la 
facultad  de  suspender  a  los  empleados  públicos,  i  los  Intendentes 
son,  sin  embargo,  ajentes  naturales  e  inmediatos  del  Presidente 
de  la  República.    Menos  podria,  pues,   atribuirse  al  jefe  de  cada 
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oficina  O  servicio,  sin  las  limitaciones  que  impone  la  prudencia. 

3.*  Los  empleados  públicos  dcpondicnfccs  fiel  Departamento  no 
pueden  hacer  uso  de  las  licencias  que,  según  la  lei  i  los  regla- 
mentos respectivos,  deban  ser  acordados  por  decreto  supremo, 
antes  d3  que  el  decreto  haya  sido  espedido  i  comunicado. 

A  este  respecto  debe  tenerse  presente  que  el  artículo  12  de  la 
lei  de  Réjimen  Interior  faculta  a  los  Intendentes  de  provincia 
para  conceder  licencia  <{en  casos  urjentes  en  que  el  empleado  no 
tenga  tiempo  pura  ocurrir  al  Presidente  de  la  República». 

4/^  Ningún  gasto  de  naturaleza  variable  puede  hacerse  sino 
después  de  espedido  i  comunicado  el  respectivo  deci'cto  supremo, 
tal  como  lo  establece  fundamentalmente  el  artículo  146  de  la 
Constitución  Política  i  lo  han  venido  repitiendo  todas  las  leyes  i 
decretos  que  se  han  dictado  para  regularizar  la  inversión  de  los 
presupuestos. 

En  esta  virtud  son  materia  de  decreto  supremo  la  aceptación 
de  propuestas  i  todos  los  contratos  (juc  se  relacionen  con  el  estu- 
dio i  la  ejecución  de  obras  públicas,  a  menos  que.,  en  decreto 
anterior,  so  haya  csprcsamente  autorizado  a  funcionarios  depen- 
dientes del  Ministerio  para  ejecutar  las  obras  a  (|ue  se  refieren  i 
puesto  a  su  disposición  los  fondos  necesarios. 

5.-*  Uon  los  fondos  puestos  a  la  ()rden  de  oficinas  dependientes 
del  Ministerio  para  un  fin  determinado,  no  pueden  hacerse  gastos 
que  no  correspondan  a  ese  fin,  mucho  menos  si  esos  gastos  no 
han  sido  ordenados  por^decreto  supremo. 

Usted  se  servirá  comunicar  esta  circular  a  los  jefes  de  los  ser- 
vicios de  su  dependencia. 


Dios  guarde  a  Ud. 


Elías  Fernández  A. 
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Leí  de  21  de  junio  de  1887,  sobre  reorganización  de  los 
Ministerios,  atribuciones  del  de  Industria  i  Obras  Pú- 
blicas. 


Art.  8.®  Corresponde  al  despacho  del  Departamento  de  Indus- 
tria i  Obras  Públicas: 

1.®  La  protección  i  desarrollo  de  las  industrias  agrícola,  mine- 
ra i  fabril  i  de  las  sociedades  relativas  a  ellas;  la  dirección  de  los 
establecimientos  públicos  pertenecientes  al  Estado,  que  se  reñeran 
a  los  mismos  ramos  i  la  supervijilancia  de  los  establecimientos 
particulares;  la  organización  i  sostenimiento  de  las  escuelas  de 
artes  i  ofícios,  agricultura,  minería  i  demás  escuelas  de  aplicación 
no  atribuidas  a  otros  departamentos: 

2.**  La  concesión  de  privilejios  esclusivos; 

3.^  Lo  relativo  a  la  caza  i  a  la  pezca,  sin  perjuicio  de  las  atri- 
buciones que  correspondan  al  Departamente  de  Marina  en  la 
policía  de  las  aguas  territoriales; 

4.^  La  reglamentación  de  los  bosques,  plantíos  i  la  distribución 
de  las  aguas; 

5.**  La  construcción  i  dirección  de  los  ferrocarriles  del  Estado, 
la  vijilancia,  conforme  a  las  leyes  o  decretos  del  Gobierno,  en  la 
construcción  o  esplotacion  de  los  ferrocarriles  particulares; 

6.*  La  apertura,  conservación  i  reparación  de  los  caminos, 
puentes,  calzadas  i  vias  fluviales; 

7.^  La  construcción  de  todos  los  edificios  nacionales,  de  los 
diques,  malecones,  muelles,  faros  i  de  los  monumentos  públicos, 
conforme  a  las  indicaciones  i  con  los  fondos  que  señalen  los  De- 
partamentos respectivos.  La  conservación  i  reparación  de  bs 
mismos,  en  cuanto  no  esté  especialmente  encomendada  a  otros 
Departamentos; 

8.^  La  construcción  de  las  líneas  telegráficas  i  telefónicas  per- 
tenecientes al  Estado; 
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9.^  La  apertura  de  canales  o  acequias  i  la  desecación  de  lagu- 
nas hechas  por  cuenta  del  Estado; 

10.®  La  formación  de  la  carta  catastral  i  demos  planos  del  terri- 
torio de  la  República; 

11.*  Todo  lo  concerniente  al  ramo  de  colonización.  (1) 


(1)  Por  lei  do  22  de  noyiembre  de  1888,  lo  oonoerniente  al  ramo  de  oolonicaoioi^ 
Domeponde  al  despacho  del  Ministerio  de  Relaciones  Ssteriores. 


•»  j ' 
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Nota  que  reglamenta  las  relaciones  de  los  empleados  de  la 
Dirección  de  Obras  Públicas  con  los  Intendentes  i  Gober- 
nadores 


Santiago,  6  de  febrero  de  1895. 

Este  Ministerio  considera  oportuno  llamar  la  atención  de  usted 
hacia  un  procedimiento  irregular,  que  debe  correjirse,  observado 
por  algunos  injenieros,  arquitectos  e  inspectores  encargados  de 
estudiar,  dirijir  la  ejecución  o  vijilar  las  obras  públicas. 

Sucede  que  estos  funcionarios  se  creen  autorizados  para  desco- 
nocer la  facultad  que  tienen  los  Intendentes  i  Gobernadores  como 
ajentes  de  S.  E.  el  Presidente  de  la  República  de  ejercer  dentro 
del  territorio  de  su  jurisdicción  la  supervijilancia  que  estimen 
necesaria  sobre  aquellos  trabajos  i,  apoyados  en  esta  errónea  in- 
terpretación de  sus  deberes,  proceden  con  absoluta  independencia 
en  el  desempeño  de  su  misión  sin  cuidar  siquiera  de  dar  aviso  a 
la  autoridad  administrativa  de  su  arribo  a  la  respectiva  loca- 
lidad. 

Se  comprende  fácilmente  que  aparte  del  desmedro  que  a  causa 
de  un  procedimiento  semejante  sufre  el  prestijio  de  los  Intenden- 
tes i  Gobernadores  se  derivan  de  él  otros  perjuicios  graves,  a  los 
cuales  es  menester  poner  término. 

A  este  efecto  usted  se  servirá  adoptar  la  siguiente  providencia: 
cada  vez  que  un  injeniero,  arquitecto  o  inspector  salga  fuera  de 
Santiago  con  el  objeto  de  verificar  los  estudios,  dirijir  la  cons- 
trucción o  ejercer  la  vijilancia  sobro  una  obra  pública,  usted  lo  co- 
municará al  respectivo  Intendente  o  Gobernador  dándole  a  cono- 
cer las  instrucciones  que  lleva  dicho  injeniero,  arquitecto  o  ins- 
pector i  ordenando  a  éstos  que  den  aviso  inmediato  de  su  llegada 
al  mismo  Intendente  o  Gobernador. 

Siempre  que  los  Intendentes  o  Gobernadores  creyeran  oportuno 
hacer  alguna  indicación  que  redunde  en  bien  de  la  obra  que  se 
estudia,  ejecuta  o  vijila  deberá  ser  aceptada  por  el  injeniero,  ar- 
quitecto o  inspector  si  de  su  implantación  no  se  siguiere  perjuicio. 
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ni  se  ocasionare  mayor  gasto  ni  se  violare  un  contrato  vijente  ni 
fuere  contrario  a  las  disposiciones  de  esa  Dirección. 

Si  se  presentan  algunas  de  estas  dificultades,  el  injeniero,  ar- 
quitecto o  inspector  dará  aviso  a  esa  Dirección  para  que,  de  acuer- 
do con  este  Ministerio,  resuelva  lo  conveniente. 

Por  lo  demás,  usted  se  servirá  disponer  que  por  regla  jeneral 
todos  los  empleados  dependientes  de  esa  Dirección  procedan  cons- 
tantemente de  acuerdo  con  los  Intendentes  i  Gobernadores. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Elías  Fernández  A. 


Al  Director  do  Obras  Públicas. 
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Circular  que  da  reglas  sobre  el  modo  cómo  las  Secciones 
han  de  comunicarse  con  la  Dirección  de  Obras  Públi-^ 
cas. 


Santiago,  28  de  octubre  de  1895« 

A  fin  de  facilitar  las  investigaciones  que  de  continuó  ocurren 
en  las  diversas  oficinas  i  secciones  de  esta  Dirección,  relativas  a 
asuntos  tramitados  en  ellas,  estimo  conveniente  recomendar  a 
usted  el  estricto  cumplimiento  de  las  reglas  que  a  continuación  se 
espresan: 

1/  Los  informes  evacuados  por  las  Secciones  deberán  referirse 
al  número  i  fecha  de  la  respectiva  providencia  de  la  Dirección* 

2.^  Los  cuadros  numéricos,  croquis  o  planos  que^  acompañan 
dichos  informes  se  considerarán  como  parte  integrante  de  ellos,  i 
^n  consecuencia,  no  se  omitiiá  en  caso  alguno  de  dejar  copia  de 
ellos. 

3.*  Cuando  en  el  informe  de  la  Sección  se  haga  trascripción  del 
de  un  injeniero  jefe  de  obra  u  otro  ájente  de  su  dependencia,  o 
cuando  se  acompañe  orijinal  algún  informe  del  que  por  su  estén* 
sion  no  sea  posible  dejar  copia,  se  hará  igualmente  referencia  al 
número  i  fecha  de  estas  piezas, 

4l*  Las  Secciones  recomendarán  a  los  respectivos  injenieros  o 
directores  de  obra  que  procedan  en  conformidad  a  las  reglas  pre- 
eedentes^  no  omitiendo  en  caso  alguno  de  numerar  desde  principio 
del  año  i  fechar  sus  oficios,  órdenes  de  servicio  i  comunicaciones 
de  cualquiíer  especie. 

5*  A  fin  de  uniformar  el  tamaño  de  las  piezas  que  hayan  de 
archivarse,  no  se  usarán  en  la  correspondencia  otros  tamaños  que 
los  siguientes: 

Papel  de  carta 0.21  x  0.27  márjen  0.03 

Papel  de  oflcio«....4i 0.22x0.32  márjén  0.04 

En  todo  caso  edtas  dimensiones  se  considerarán  como  un 
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Se  escribirá  solo  por  una  cara  del  papel. 

6.*  Para  evitar  toda  duda  acerca  de  la  procedencia  de  las  comu- 
nicaciones, es  adornas  conveniente  que  tanto  los  oficios  como  las 
cartas  oficiales  o  que  se  refieran  a  asuntos  del  servicio  se  espidan 
en  papel  provisto  del  encabezamiento  impreso  usado  por  la  Direc- 
ción i  las  Secciones  i  con  el  timbre  especial  de  la  obra. 

7.*  Al  ser  recibidas  en  la  respectiva  Sección  las  comunicaciones 
i  piezas  en  informes,  cualesquiera  que  sea  su  procedencia,  serán 
timbradas  i  fechadas  como  constancia  de  la  recepción. 

En  h,  redacción  de  oficios  e  informes,  procurarán  los  Ajentes 
de  la  Dirección  i  sus  Secciones  atenerse  a  las  indicaciones  si- 
guientes. 

8.*  Toda  comunicación  deberá  dividirse  en  tantos  párrafos 
separados  por  interlíneas  cuantas  partes  diferentes  contuviese, 
precedida  cada  una  de  un  título  escrito  con  redondilla  gruesa, 
que  principie  a  medio  márjen.  Todo  informe  llevará  por  título 
jeneral  esta  palabra  debajo  de  la  fecha. 

9.*  En  la  redacción  de  informes  se  recomienda  la  mayor  conci- 
sión i  claridad,  i  la  separación  de  las  tres,  partes  siguientes: 

La  espoaicion  o  eimnciculo  de  la  cuestión  dando  la  mayor  im- 
portancia a  los  hechos  i  a  su  comprobación,  así  como  a  la  exacti- 
tud de  las  referencias. 

La  discusión  u  obserüocionea  ve\a,íiv8is  al  asunto  del  informe 
atenií^ndose  estrictamente  a  las  que  puedan  influir  en  la  resolu- 
ción, evitando  toda  consideración  o  aliicion  ajena  a  él,  especial- 
mente en  los  casos  en  que  intervengan  ajentes  de  diversas  admi- 
nistraciones. 

El  resumen  i  conclusión  en  que  debe  esponerse  claramente  la 
opinión  del  informante,  así  como  los  totales  de  presupuestos  i  ras- 
gos jenerales  de  lo  que  se  haya  detallado  anteriormente. 

En  las  trasmisiones  de  informes  los  jefes  cuidarán  de  esprosar 
de  un  modo  terminante  si  concuerdan  en  todos  i  cada  uno  de  los 
puntos  del  informe  con  lo  ospresado  por  su  subordinado. 

Dios  guarde  a  üd. 

Alejandro  Bertrand. 
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36.— Reglamento  para  la  administración  de  las  líneas 

férreas  en  construcción 


Santiago,  21  (le  enero  de  1892. 

He  acordado  i  decreto  el  siguiente   ReglaTiiento  para  la  admi- 
nistración de  las  lineas  fén^eaa  en  coTisfnvcoion: 


DE   LA   ADMINISTRACIÓN   JENERAL 

Disponciones  j  ene  rales  ' 

Art.  1.®  El  injeniero  en  jefe  de  cada  línea  es  el  jefe  superior  al 
cual  están  subordinados  todos  los  empleados,  i  es  responsable  del 
cumplimiento  de  los  reglamentos,  (ordenes  e  instrucciones  que 
reciba  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas,  de  la  correcta 
inversión  de  fondos  i  de  la  acertada  ejecución  de  los  trabajos. 

Art.  2.®  La  administración  se  dividirá  en  cuatro  secciones,  cada 
una  a  c^rgo  de  un  jefe,  bajo  la  dependencia  del  injeniero  en  jefe, 
i  con  los  ausiliares  que  las  circunstancias  de  cada  línea  exijan. 

Sección  de  Contaduría 

Jefe,  contador. 

Primer  empleivlo,  cajero. 

Sección  de  Almacenes  i  Depósitos 

Jefe,  guarda  almacenes. 

12 


86  RECOPILACIÓN  DE  LEYES  I  DECRETOS 

,  ,  .1.  ,  __!_  _r-  ■  — ^ — ^— '— ^^ 

Sección  de  Maestranza 
Jefe  de  Maestranza. 

Sección  de  Telégrafos 
Jefe,  inspector  del  telégrafo. 

Los  jefes  de  sección  dependerán  directamente  de  la  Contaduría 
en  lo  concerniente  a  la  contabilidad. 

Art.  3.**  En  relación  a  la  ejecución  de  la  obra,  cada  línea  se 
dividirá  en  secciones,  cuyo  número  i  estension  serán  relativos  a 
la  estension  total  de  la  linea  i  a  la  importancia  de  las  obras  que 
contenga. 

Art.  4.®  Cada  sección  estará  a  cargo  de  un  injeniero  como  jefe 
inmediato  de  ella  i  de  todos  sus  empleados,  quien  obrará  bajo  las 
órdenes  e  instrucciones  del  injeniero  en  jefe. 

Los  injenieros  de  sección  tendrán  la  responsabilidad  inmediata 
de  todos  los  trabajos  de  su  sección,  c  intervendrán  en  todos  los 
tratos  que  se  hagan,  en  los  j)agos  i  en  el  pedido  de  especies  i 
materiales  al  almacén  de  la  línea  que  a  su  sección  se  refiera. 

Art.  o.®  En  cada  sección  habrá  uno  o  varios  injenieros  ayudan- 
tes para  vijilar  la  buena  ejecución  de  los  trabajos  i,  a  las  órdenes 
de  éstos,  el  número  de  inspectores  de  obra  necesarios  para  aten- 
derlos. 

Art.  6.®  Cuando  una  inspección  tuviere  varias  faenas  que 
requieran  una  atención  inmediata,  se  les  pondró  capataces  o  cabos 
bajo  la  dependencia  del  inspector  o  del  injeniero  ayudante. 

Art.  7.®  En  ausencia  o  imposibilidad  del  injeniero  en  jefe,  lo 
reemplazará  el  injeniero  de  sección  (¡ue  él  mismo  designe,  i  a  éste 
su  respectivo  ayudante. 

EMl^LEADOS 

Art.  8.®  Requerirán  nombramiento  supremo  los  injenieros,  con- 
tadores, guarda-almacenes,  jefes  de  maestranza,  cajeros,  inspecto- 
res de  telégrafos,  inspectores  de  obras  i  sus  respectivos  auxiliares, 
debiendo  rendir  fianza  a  satisfacción  de  la  Dirección  del  Tesoro 
por  una  suma  igual  al  sueldo  de  dos  años. 

Los  demás  empleados  a  sueldo  mensual  serán  propuestos  al 
Ministerio  por  la  Dirección  Jeneral  del  ramo,  de  acuerdo  con  el 
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injeniero  en  jefe  de  la  línea  respectiva  en  vista  de  las  necesidades 
i  por  el  tiempo  que  sean  necesarios  sus  servicios. 

Arfc.  9.**  Los  empleados  so  sustituirán  unos  a  otros,  según  la 
designación  que  hicieren  los  jefes  de  sección.  íle  acuerdo  con  el 
injeniero  en  Jefe  en  los  casos  de  enfermedad  o  ausencia  impre- 
vista, sin  tener  por  eso  derecho  a  mayor  sueldo  o  gratificación. 

Art.  10.  Ningún  empleado  podrá  escusarse  de  servir  los  reeni- 
plazos  que  le  correspondan,  ni  de  desempeñar  las  obligaciones  que 
el  jefe  designe,  ni  la  asistencia  estraordinaria  que  se  ordene. 

Art.  11.  Toda  petición  o  solicitud  que  los  empleados  deseen 
elevar  al  Supremo  Gobierno  referente  al  servicio  o  licencia,  debe- 
rá hacerse  por  conducto  del  injeniero  en  jefe,  la  que  previamente 
informada  por  este  funcionario,  se  remitirá  a  la  Dirección  Jeneral 
de  Obras  Páblicas. 

Art.  12.  Los  empleados  que  se  ausentaren  de  su  oficina,  o  del 
lugar  de  su  residencia  sin  haber  obtenido  licencia  para  ello,  no 
tendrán  derecho  al  sueldo  por  los  días  que  no  asistan,  pero  cuando 
la  ausencia  inmotivada  pasare  de  una  semana,  el  injeniero  en  jefe 
podrá  pedir  la  separación  i  proponer  reemplazante. 

Art.  13.  Las  oficinas  funcionarán  seis  horas  diarias,  sin  perjui- 
cio del  servicio  estraordinario  cjue  requieran  los  trabajos  pen- 
dientes. 

FONDOS 

Art.  14.  Los  fondos  ()uc  se  pongan  en  las  tesorerías  fiscales  a 
disposición  del  injeniero  en  jefe,  serán  retirados  a  medida  que  sea 
necesario  para  los  pagos,  cuidando  mantener  la  menor  cantidad 
posible  en  la  coja  de  la  línea. 

Art.  15.  Queda  estrictamente  prohibido  el  retiro  de  fondos 
de  tesorería,  para  ser  depositados  en  cuenta  corriente  en  los 
bancos  a  la  ()rden  de  los  injenieros. 

Art.  10.  Solo  se  abrirá  cuenta  corriente*  con  los  bancos  cuando 
el  Supremo  Gobierno  lo  autorice. 

Art.  17.  Los  jiroscontra  tesoreríixs  serán  suscritos  por  el  inje- 
niero en  jefe  i  por  él  contador,  debiendo  haceree  a  la  orden  del 
cajero,  del  proveedor  o  del  contratista  que  con  ellos  se  pague. 
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PEDIDOS  DE   ESPECIES 

Arfc.  18.  Todas  las  especies,  herramientas,  maquinarias  i  mate- 
ríales  necesarios  para  la  ejecución  de  los  trabajos  serán  pedidos  a 
la  Dirección  del  ramo,  con  todos  los  datos  ilustrativos  del  caso  i 
con  la  anticipación  necesaria  para  que  ordene  su  adquisición  por 
la  ^[Ajencia  Jencral  de  Provisión»  (1)  o  en  la  forma  que  determine 
este  Ministerio.  So  esceptúan  los  artículos  que  deben  adquirirse 
en  la  línea  misma  o  en  sus  inmediaciones,  como  ladrillos,  piedra, 
arena,  etc.,  que  serán  comprados  en  licitación  pública,  previa  auto- 
rización suprema,  debiendo  someterse  las  contratas  a  la  aproba- 
ción de  este  Ministerio. 

Art.  19.  En  el  caso  (jue  la  adquisición  de  los  materiales  como 
ladrillos,  piedras,  arena,  etc.,  no  haya  sido  prevista  en  tiempo  i  su 
empleo  no  admita  retardo,  se  procederá  a  su  compra  en  la  canti- 
dad estrictamente  necesaria  para  salvar  la  urjencia,  siempre  que 
el  valor  de  ellos  no  exceda  de  cien  pesos,  i  se  recabará  inmedia- 
tamente la  aprobación  del  gasto. 

Art.  20.  Sin  previa  autorización  suprema  i  licitación  pública, 
los  injenieros  no  ppdrán  celebrar  contratos  por  trabajos  cuyo 
valor  exceda  de  ([uinientos  pesos,  debiendo  en  todo  caso  recabar 
la  aprobación  suprema  por  conducto  de  la  Dirección  Jeneral  del 
ramo. 

Art.  21.  No  serán  de  abono  a  las  cuentas  de  las  líneas  las  espe- 
cies que  compren  directamente  los  injenieros,  salvo  aquellas  a  que 
se  refiere  el  artículo  19,  de  carácter  urjente. 

Art.  22.  La  Ajencia  Jeneral  remitirá  quincenalmente  a  cada 
línea  factura  por  duplicado  de  las  remesas  efectuadas  para  que  su 
valor,  siendo  conforme,  sea  abonado  a  la  cuenta  «Dirección  Jene- 
ral de  Obras  Públicas  especiales». 

AJUSTE  DE   SALARIOS,   OBUAS   1   C0NTJRAT08 

Art.  24.  Al  fin  de  cada  mes  el  contador  formará  un  cuadro 
jeneral  de  los  empleados  a  sueldo  fijo  en  toda  la  línea  que,  en 


(1)  Esta  oficina  ha  sido   recuqilazadíi  por  la  do  <<Almacone3  i   DepÓ8Ítoaj>,  depen- 
diente de  la  Contaduría  de  la  Pireccion  de  Obras  rúblicas. 
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columnas  'sucesivos,  comprenda:  nombre,  empleo,  fecha  del  nom- 
bramiento i  sueldo,  i,  por  lin,  distrilmcion  de  los  valores  entre  las 
cuentas  a  que  corresponda  recibir  el  cargo. 

Art.  25.  El  ajuste  de  trabajadores  a  jornal  i  a  trato  se  hará 
por  semana  de  trabajo,  por  dos  semanas  o  por  un  mes,  según  sea 
la  costumbre  i  los  casos,  i  el  pago  se  efectuará  el  sábado  inmediato 
al  ajuste. 

Art  26.  Cuando  a  la  fecha  de  un  ajuste  algunos  trabajadores 
a  trato  no  hayan  terminado  la  obra  contratada  ni  se  haya  medido 
la  parte  terminada,  se  les  asignará  en  el  estado  de  ajustes  un  abo- 
no provisional  calculadlo  en  la  proporción  de  dos  tercios  de  los 
jornales  correspondientes  a  los  dias  que  hubieren  trabajado. 

Art.  27.  A  los  contratistas  por  obra  o  suministros  de  alguna 
importancia^  se  les  llevará  cuenta  personal  en  los  libros  jenerales 
de  cada  línea  i  se  les  hará  anticipo  en  dinero  o  en  especies,  auto- 
rizados por  el  injeniero  de  sección,  en  vista  de  la  cantidad  de  obra 
efectuada  o  como  esprese  el  contrato.  A  los  mismos  contratistas 
se  les  hará  atónos  en  su  cuenta  en  vista  de  notas  del  mismo  inje- 
niero. por  obra  completa  a  por  sección  de  obra  recibida  o  por 
entrega  del  artículo  contratado  en  todo  o  en  parte. 

IXSPE^'CION    TÍCNICA 

Art  28.  En  los  libros  jenerales  se  llevará  cuenta  especial  a  los 
gastos  que  orijine  esta  inspección. 
Art.  29.  (Derogado). 
Art  30.  (Dcrorjado). 

RENDICIÓN   DE   (TENTAS 

Art  31.  Cada  línea  remitirá  a  la  Dirección  Jeneral,  en  los  pri- 
meros dias  del  mes,  una  copia  tiel  del  libro  diario  i  del  balance  de 
prueba  del  libro  mayor  correspondiente  al  mes  anterior,  como 
igualmente  una  cuenta  de  inversión  de  fondos  i  especies  i  balance 
de  las  existencias  en  almacenes  i  dopc^sitos,  todo  debidamente 
comprobado  con  las  cuentas  respectivas  del  mayor  i  autorizado 
por  el  injeniero  en  jefe  i  contador. 

La  cuenta  de  inversión  se  formará  conforme  al  formulario 
que  remitirá  la  Dirección  a  cada  línea  i  deberá  acompañarse  con 
los  duplicados  de  las  cuentas,  i  \i\  copia  de  los  libros  con  los  oriji- 


90  RECOPILACIÓN   DE  LEYES  I  DECRETOS 

' s ■ 

nales,  sin  perjuicio  de  los  boletines  de  ingresos  i  de  egresos  a  que 
se  refiere  el  inciso  3.°  del  artículo  41. 

Art.  32.  Mensualmente  \ú  Dirección  Jeneral  del  ramo  dará 
cuenta  al  Ministerio  del  atraso  en  la  remisión  de  las  cuentas  en 
conformidad  a  las  prescripciones  del  presente  Reglamento. 

COMPROBANTES 

Art.  33.  De  toda  cuenta  se  exijirá  tres  ejemplares:  uno  para  el 
archivo  de  la  línea  i  los  restantes  para  acompañar  a  la  copia  del 
Libro  Diario  i  cuenta  de  inversión  a  t|ue  se  refiere  el  artículo  31. 
Dichos  comprobantes  serán  firmados  por  el  Contador,  el  Cajero  i 
visados  por  el  Injeniero  en  jefe. 

Art.  34.  No  se  efectuará  ningún  pago  ni  entrega  de  dinero, 
sino  en  vista  de  documento  escrito  con  el  visto-bueno  del  inje- 
niero en  jefe  i  anotación  del  contador,  designando  la  cuenta  o 
cuentas  a  que  deba  cargarse  el  gasto. 

La  entrega  de  materiales  por  el  almacén,  se  hará  en  vista  de 
orden  del  injeniero  de  sección,  quien  designará  en  la  misma,  la 
obra  a  que  se  destina  el  material  pedido,  debiendo  el  interesado 
recabar  el  visto-bueno  del  injeniero  en  jefe  i  anotación  del  con- 
tador. 

CORRESPONDENCIA 

A]*t.  35.  La  correspondencia  entre  las  líneas  i  la  Dirección 
Jeneral  de  Obras  Públicas,  se  llevará  separadamente,  bajo  las 
clasificaciones  siguientes: 

Dirección  Técnica. 

Administración  Económica. 

Art.  36.  Para  la  correspondencia  concerniente  a  la  administra- 
ción económica  hará  de  secretario  del  injeniero  el  contador  i  de 
consiguiente  tendrá  a  su  cargo  el  archivo. 

Art.  37.  Los  injenieros  en  jefe  de  las  líneas  en  construcción 
darán  cuenta  quincenalmente  al  Ministerio  de  Industria  i  Obras 
Públicas,  por  conducto  de  la  Dirección  del  ramo,  de  la  marcha  de 
los  trabajos  en  la  respectiva  línea. 
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II 


CONTADÜIUA 


Art.  38.   Esta  sección  corre  a  cargo  dvl  contador  i  del  cajero. 

Corresponde  al  contador: 

1  °  Tener  a  su  car^vo  la  dirección  interna  de  su  oficina,  cuidan- 
do de  que  todas  his  órdenes  que  reciba  del  injeniero  en  jefe  sean 
cumplidas  conforme  a  las  prescripciones  del  presente  Reglamento, 
que  los  trabajos  de  todas  las  secciones  marchen  al  día  i  cerciorar- 
se lili  si  todos  los  empleados  ejecutan  los  que  tienen  a  su  cargo; 

2/*  Informai-se  si  los  empleados  asisten  a  las  oficiuiís,  dccndo 
cuent:i  al  injeniero  en  jefe  de  las  faltas,  para  que  adopte  las 
medidas  convenientes; 

3."'  Suministrar  todos  los  datos  que  le  pida  el  jefe,  cuidar  que 
las  operaciones  i  trabajos  de  oficina  en  cualquiera  de  las  secciones 
se  ejecuten  con  precisión,  e  imponerse  de  la  correspondencia 
entrada  i  despachada  para  informar  los  procedimientos; 

4.**  Revisar  toda  cuenta  o  documento,  antes  de  su  presentación 
a  la  caja,  anotando  a  la  vez,  al  pié,  la  cuenta  o  cuentas  a  que 
deba  cargarse  el  gasto;  procediendo  de  igual  manera  respecto  a 
toda  orden  de  entrega  que  se  jire  sobre  ol  Almacén  o  por  traba- 
jos i  obras  de  la  Maestranza; 

5.*^  Diariamente  pasar  al  Diario  i  de  éste  al  Mayor  las  opera- 
ciones ejecutadas  por  la  caja  i  las  que  sean  propiamente  del  Dia- 
rio; comprobándolas  con  los  documentos  respectivos  que  serán 
numerados  correlativamente; 

6.*"  Remitir  mensualmente  a  la  Contaduría  de  la  Dirección 
copia  del  libro  Diario,  del  balance  de  prueba  del  Mayor  i  de  la 
cuenta  de  invei'sion  con  sus  comprobantes  respectivos,  como  que- 
da dispuesto  en  el  artículo  31  del  presente  Reglamento; 

7."  Concurrir  a  los  arqueos  de  caja  que  practique  el  injeniero, 
certificando  en  el  libro  respectivo  la  existencia  encontrada; 

S.*»  Fuera  de  los  libros  de  contabilidad  tendrá  el  contador  los 
siguientes:  libros  copiadores  para  la  correspondencia  con  la  Direc- 
ción i  para  los  pedidos  a  la  misma; 

9.®  Un  libro  para  archivar  la  correspondencia  recibida; 

10.*»  Un  libro  para  la  copia  de  los  contratos  celebrados  i  cuyos 
or^jinales  se  reservarán  en  la  caja;  i 
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11.°  Un  libro  para  anotar  los  nombramientos  de  empleados  he- 
chos por  el  Supremo  Gobierno,  con  todos  sus  detalles  de  fecha, 
nombre,  empleo,  sueldo  i  fiadores  según  el  artículo  8.°. 

Art.  39.  tío  abrirán  en  los  libios  de  las  líneas  las  siguientes 
cuentas,  que  se  imponen  de  propia  naturaleza: 

*  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas  (fondos); 
Id.          Id.              Id.     cuenta  (especies); 
Tesorería  Fiscal  de ; 

Caja; 

Almacenes  i  depósitos; 

Ga»stos  de  almacenes; 

Fletes; 
Trasportes; 
Espropiaciones; 
Oíicina  de  injenieros; 
Cajero,  pagador  (cuenta  a  cada  uno); 
Cuentas  personales  (contratistas  o  deudores); 
Sueldos  de  administración; 
Gastos  jenerales; 
Id.  de  escritorio; 
Id.  de  maestranza; 
Material  de  maestranza; 
Inspección  técnica; 
Intereses  i  documentos; 
Herramientas  en  uso  i  devueltas; 
Muebles  i  útiles  de  oficinas; 
Elementos  de  trasportes; 
Máquinas  de  construcción  en  servicio; 
Locomotivas; 
Material  rodante; 
Esplotacion  (entradas); 
Gastos  de  esplotacion; 
Conservación  de  la  vía;  i 
.    Gastos  de  telégrafos. 

Art.  40.  Para  conocer  el  costo  de  las  obras,  se  abrirán  las 
siguientes  cuentas: 

Línea  telegráfica; 
Cortesi 


^ 
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Terraplenes; 
Lastrad  ura; 
Enrieladura: 
Cierro  ile  línea; 
Alcantarillas; 
Puentes  provisionales 
Id.  definitivos; 
Túneles; 
Estaciones; 
Edificios  i  corrales;  i 

Ca§as  de  camineros,  i  las  de  toda  obra  cuyo  costo  convenga 
conocer  separadamente. 

Art.  41.  Corresponde  al  cajero; 

1.**  La  responsabilidad  i  la  cuenta  del  dinero  efectivo,  i  de  con- 
siguiente el  cargo  de  los  valores  que  por  pedido  o  libramiento  se 
obtenga  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas  o  de  otra  oficina; 

2.^  Llevar  el  libro  de  caja  al  dia; 

3.**  Sin  perjuicio  de  lo  prescrito  en  el  artículo  33  de  este  regla- 
mento, dar  recibo  por  todo  pago  o  entrega  de  dinero  hecho  en 
caja,  el  cual  llevará  el  sello  de  la  Direccioa  Jeneral,  i  espresará  el 
número  del  recibo,  la  causa  del  pago,  la  cantidad,  la  persona  que 
lo  hace  i  su  fecha. 

En  los  egresos  o  salidas  de  caja,  se  exijirá  a  la  persona  a  quien 
se  efectué  el  pago  o  entrega  de  fondos  el  correspondiente  recibo, 
dejando  en  los  dos  talones  las  anotaciones  consiguientes. 

El  primer  talón  de  los  boletines  de  ingresos  i  el  recibo  de  egre- 
sos, se  acompañarán  como  comprobantes  de  la  partida  del  diario, 
i  el  segundo  talón  de  ingresos  i  primero  de  egresos,  se  remitirán 
con  la  cuenta  de  inversión,  debiendo  quedar  para  el  archivo  de  la 
línea  el  tercero  i  segundo  talón  de  ingresos  i  de  egresos,  respecti- 
vamente; 

4.**  Llevar  un  libro  especial  para  anotar  los  gastos  menores  que 
por  su  escaso  valor  no  tengan  comprobación,  i  darles  salida  men- 
sualmente  en  el  libro  de  caja,  previa  copia  visada  por  el  injeniero 
en  jefe; 

5.**  Entregar  los  fondos  necesarios  a  los  ayudantes  o  cajeros-^ 

pagadores  para  los  pagos  (^ue  se  efectúen  fuera  de  la  oficina,  a  los 

trabajadores  i  empleados  de  la  línea,  debiendo  éstos  rendir  cuenta 

documentada  inmediatamente  después  de  efectuado  el  pago.  En 

18 


bi  REOOPILACIOK  DE  LÍYES  I  DKOREtOS 

caso  de  demora  o  de  irregularidad  én  la  cuenta  rendida,  el  cajero 
dará  parte  por  escrito  inmediatamente  al  injeniero  en  jefe,  i  la 
omisión  de  este  aviso  le  hará  responsable  solidariamente  con  el 
cajero— pagador  de  las  péi'didas  (jue  tales  irregularidades  ocasionen; 

6.°  Pagar  personalmente  a  los  trabajadores,  uno  a  uno,  i  com- 
probar el  pago  bajo  su  firma  puesta  al  pié  de  los  estados,  o  en  su 
caso,  la  del  ayudante  pagador,  la  del  contador  o  injeniero  de  sec- 
ción i  la  del  alistador,  todos  los  cuales  presenciarán  el  pago; 

7.*  Dar  entrada  en  su  libro  de  caja  por  la  cuenta  de  «jornales 
por  pagar»  a  los  valores  que,  una  vez  terminado  el  pago,  hayan 
quedado  sin  pagarse;  » 

8.°  Anotar  todo  pago,  aun(|ue  sea  provisional,  prohibiéndose  en 
absoluto  todo  anticipo  a  cuenta  de  sueldo,  para  que  en  cualquier 
momento  el  saldo  corresponda  a  la  existencia  electiva  on  caja; 

9.°  Saldar  i  sellar  el  libro  de  caja  al  ñn  de  cada  mes,  pasándolo 
al  contador  para  su  revisión,  tanto  en  las  operaciones  numéricas 
como  en  la  confrontación  de  las  partidas  in«critas,  con  los  com- 
probantes a  que  se  refieran; 

10.°  Pasar  diariamente  al  contador  todos  los  documentos  que 
hayan  causado  ingresos  o  egresos  de  cuja,  a  fin  de  (jue  asiente  las 
partidas  correspondientes  en  el  Diario. 

Art.  42.  La  Dirección  Jeneral  de  Obras  Pi'iblicas  remitirá  a  las 
líneas  en  construcción,  una  circular  con  instrucciones  encamina- 
das a  la  manera  de  tratar  cada  una  de  las  cuentas  enumeradas  en 
los  artículos  39  i  40;  a  fin  de  uniformar  la  contabilidad. 

III 

ALMACENES  1  DEFÓSrroS 

Art.  43.  Corre  a  cargo  de  c-sta  sección  la  recepción,  conserva- 
ción i  distribución  de  todo  jéiiero  de  especies,  cualquiera  que  sea 
su  procedencia,  importancia  i  objeto. 

En  consecuencia,  corre  también  a  su  cargo  la  remesa  i  trasporte 
de  cuanto  sea  necesario  en  los  distintos  puntos  de  la  línea,  i  la 
cuenta  i  conservación  de  lo.s  olouientos  de  trasporte,  como  anima- 
les, carretas,  aperos,  etc. 
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DISPOSICÍOKES  JENERALES 

» 

Art  44.  El  guarda-almacenes  i  sus  ayudantes  tendrán  sus  es- 
critorios en  el  mismo  almacén,  i  no  podrán  separarse  de  él  duran- 
te las  horas  de  servicio,  salvo  que  dilijencias  esteriores  lo  exijan. 

Art.  45.  El  almacén  permanecerá  abierto  diariamente  durante 
las  horas  establecidas  para  el  trabajo  ordinario  de  faenas  i  talle- 
res. Se  abrirá  los  domingos  i  dias  de  fiesta,  cuando  el  servicio  lo 
requiera. 

Art.  .46.  El  almacén  tendrá  sucursales  o  depósitos  en  los  puntos 
de  la  línea  que  el  injeniero  en  jefe  determine,  a  cargo  de  un  em- 
pleado especial;  pero  cuando  la  sucursal  sea  de  escaso  movimiento, 
correrá  a  cargo  del  Inspector  de  otra  mas  inmediata. 

Art.  47.  Se  procurará  que  las  sucursales  no  tengan  e^cistencia 
sino  en  la  cantidad  indispensable  para  no  atrasar  los  trabajos, 
con  el  objeto  principal  de  que  sea  fácil  hacer  una  cuenta,  inven- 
tario o  balance. 

CONTABILIDAD   DE   ALMACENES 

• 

Art.  48.  Corresponde  al  guarda-almacenes: 

1.®  Confrontar  las  guias,  boletos  i  facturas  orijinales  que  le  re- 
mita el  contador,  Ci)n  las  especies  recibidas,  i  estando  conforme 
dejará  copia  en  sus  libros,  devolviendo  a  la  Contaduría  los  docu- 
mentos mencionados  con  su  recibo  u  observaciones,  a  fin  de  que 
forme  el  cargo  correspondiente; 

2.**  Dar  entrada  a  la  vez  que  salida  en  los  libros  de  almacén,  a 
los  artículos  que  al  recibirse  pasen  directamente  a  consumo  inme- 
diato o  a  destino  especial,  formando  el  cargo  a  la  cuenta  o  cuen- 
tas que  corresponda; 

3.**  Hacer  entrega  de  especie  solo  en  vista  de  orden  escrita,  fir- 
mada por  el  injeniero  de  .sección,  i  llevando,  ademas,  el  visto  bue- 
no del  injeniero  en  jefe  i  anotación  del  contador  con  imputación 
a  la  cuenta  o  cuentas  a  que  deberá  cargarse  la  mercadería  salida 
de  almacenes; 

4.**  Exijir  recibo  por  las  especies  que  entregue; 

5.''  Hacer  las  remesas  a  las  sucursales,  acompañadas  de  guias 
i  facturas; 

6.^  Ordenar  a  las  sucursales  remitan  semanalmente  notas  de 
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las  entregas  que  hügan  en  la  línea,  para  que  su  valor  se  cargue  a 
las  cuentas  correspondientes; 

7.^  Pasar  a  la  contaduría  senmnahnente  cuenta  jcneral  que 
comprenda  las  salidus  de  almacén,  reuniendo  bajo  el  título  de 
cada  cuenta  todas  las  partidas  con  el  valor  que  le  corresponda, 
procediendo  de  igual  manera  respecto  de  las  entregas  efectuadas 
en  las  líneas  por  las  sucursales; 

S.**  La  cuenta  de  los  gastos  de  almacén,  de  trasporte  i  la  nota 
de  los  artículos  que  convenga  pedir  a  la  Dirección  Jeneral  de 
Obras  Públicas,  en  vista  do  las  existencias  i  consumo  calculado, 
que  pasará  semanalmente  a  la  Contaduría; 

9.°  Rendir  monsualmente  cuenta  a  la  Contaduría  de  las  exis- 
tencias en  especies,  según  los  libros  de  contabilidad  en  cantidad 
i  valor,  de  tal  manera  que  el  monto  total  deba  corresponder  con 
el  saldo  de  la  cuenta  «Almacenes  i  depósitos»  llevada  en  los  libros 
jenerales,  i  oou  las  existencias  en  almacenes,  salvo  pequeñas  di- 
ferencias que  se  espliquen  por  mermas  razonables.  Para  alcanzar 
tales  resultados,  la  Sección  llevará  los  siguientes  libros: 

10.  «Libro  de  Inventario»,  que  consignará  su  primer  cargo, 
cual  es,  lo  recibido  de  la  Compañía  Constructora  correspondiente 
a  la  Sección,  i  después  los  inventarios  consiguientes  a  los  balances 
jenerales  que  se  efectúen; 

11.  Copiador  de  boletos  de  carga,  de  guía^  i  facturas  i  observa- 
ciones con  que  se  hubieren  devuelto  a  la  Contaduría; 

12.  Libro  de  guías  de  lo  que  reinita  el  almacén,  dejando  copia 
en  el  talón  respectivo; 

13.  «Libro  de  Cuentas  Corrientes»,  en  que  se  lleve  cuenta  a 
cada  artículo  o  especie  por  Debe  i  Haber  en  cantidad  i  valor,  de 
modo  que  saldada  en  cualquier  dia  la  cuenta  de  un  artículo,  el 
saldo  represente  con  exactitud  la  existencia  efectiva  del  artículo 
en  cantidad  i  valor.  Para  reducir  el  número  de  cuentas  se  <1ebe 
acumulai',  en  ciertos  cjxsos,  bajo  un  nombre  colectivo,  variedad  de 
artículos  de  un  jénero  semejante,  como  «Útiles  de  Escritorio», 
«Herramientas  de  Carpintería»,  «Herramientas  de  Herrería», 
atendiendo  al  hacer  estas  acumulaciones  (jue,  con  investigoxíion 
poco  morosa,  se  pueda  saber  la  existencia  de  cualquier  artículo 
del  conjunto; 

14.  Un  Mayor  de  cuentas  (jue  recopile  los  cargos  por  materiales 
destinados  a  cada  obra  en  ejecución,  por  separado,,  tomado  del 
libro  de  cuentas  corrientes  de  materiales: 
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•  15.  Un  libro  para  anotar  los  gastos  de  almacén; 

16.  Llevar  un  libro  que  demuostre  la  existencia  de  los  elemen- 
tos de  trasporte,  como  animales,  carretas,  carretones,  aperos,  etc.i 
con  anotación  sucesiv^a  de  las  nuevas  compras,  i  presentar  estados 
mensuales  que  manifiesten  cómo  esos  elementos  están  distribui- 
dos en  la  línea; 

17.  Un  copiador  para  cuentas  por  fletes  i  trasportes  adeudados 
a  estraños,  después  de  visados  para  su  pago;  i 

18.  Anotar  en  los  libros  especiales  los  gastos  efectuados  en  la 
conservación  i  uso  de  los  elementos  de  transporte  de  la  línea. 

.      IV 

MAESTRANZA. 

Corre  a  cargo  de  esta  Sección:  la  Maestranza,  talleres,  locomo- 
tivas,  carros  i  las  máquinas  fijas,  cualquiera  que  sea  el  punto  de 
la  línea  donde  se  encuentren. 

Art.  49.  Corresponde  al  jefe  de  esta  Sección: 

1.**  Proponer  al  ¡njeniero  en  jefe  el  personal  de  su  sección, 
salario  i  demás  condiciones  a  que  deben  sujetarse  los  empleados; 

2.**  Ordenar,  dirijir  o  inspeccionar  todas  las  obras  de  maestran- 
za i  talleres; 

3.^  Cuidar  de  que  se  conserven  en  buen  estado  de  servicio  las 
locomotoras  i  carros,  i  reglamentar  los  trenes  que  trabajen  en  la 
coastruccion  de  la  línea; 

4."*  Cuidar  igualmente  de  la  buena  conservación  i  apropiado 
manejo  de  las  máquinas  fijas,  para  lo  cual  practicará  con  fre- 
cuenciíi  visitas  de  inspección; 

5°  Llevar  cuenta  do  los  empleados  a  sueldo  i  do  los  trabajado- 
res a  jornal  o  por  obra,  de  su  sección  i.  por  loi  períodos  acostum- 
brados en  la  línea;  i 

G.®  Llevar  cuenta  del  consumo  de  talleros,  de  locomotoras  i 
trenes  i  de  las  máquinas  fijas. 

Art.  50.  Todos  los  empleados  de  talleres,  maquinistas,  fogone- 
ros i  palanqueros  de  los  trenes  e  iguabnentc  los  maquinistas, 
fo^joneros  i  otros  empleados  profesionales  de  las  máquinas  fijas, 
están  subordinados  al  Jefe  de  Maestranza. 

Art.  51.  Los  pedidos  al  almacén  de  materiales  i  artículos  de 
consumo  que  su  sección  requiera,  se  harán  espresaudo  el  objeto  i 
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con  el  visto-bueao  del  jnjeniero  en  jefe  i  anotación  del  contador 

Art.  52.  Las  x'dinosas  Je  inat9riales  de  consumo  a  lo.s  talleres 
distantes,  locomotivas  i  trenes  i  las  máquinas  fijas,  se  harán  en 
la  cantidad  necesaria  para  mantener  en  actividad  los  trabajos 

Art.  53.  El  jefe  de  esta  Sección  llevará  los  siguientes  libros  de 
contabilidad,  siempre  que  la  Sección  no  tenga  tal  importancia 
que  justifique  el  pago  de  un  empleado  especial: 

1.°  üii  libro  rayador  para  los  artesanos  i  trabajadores  a  jornal 
i  a  trato,  i  en  cuya  anotación  se  hará  intervenir  un  empleado  del 
Almacén  o  Contaduría  Ea  los  lucrares  distantes  del  centro  de  la 
Sección,  la. anotación  de  los  trabajadores  se  hará  por  el  inspector 
de  obra  mas  inmediato; 

2.**  Un  libro  para  la  cuenta-estadística  de  los  consumos  de  los 
talleres,  trenes  i  máquinas,  en  la  forma  que  el  contador  indique. 
Respecto  a  los  materiales  do  construcción  i  artículos  de  consumo, 
la  contabilidad  correi'á  a  cargo  de  la  Sección  do  Almacenes  i 
Depósitos,  formando  los  cargos  a  las  cuentas  que  las  mismas  órde- 
nes indican. 

Art.  54.  La  ejecución  de  los  obras  que  no  sean  para  el  servicio 
propio  de  lo  que  esa  Sección  comprenda,  se  hará  en  virtud  de 
orden  escrita  de  la  Sección  que  his  solicite  con  el  visto-bueno  del 
injeniero  en  jefe  ¡  anotación  del  contador,  llevando  cuenta  espe- 
cial i  con  los  detalles  que  la  orden  de  ejecución  designe 


V 


TELÉGRAFO 

Art.  55.  Los   inspectores  de  telégrafos  tendrán    las  siguientes 
obligaciones: 

1.*  Conservar  las  líneas  existentes  dirijiendo  personalmente  las 
composturas  i  reparaciones  que  re(|uieran; 

2.*  Dirijir  la  construcción  de  las  nuevas  líneas  que  se  acuerden: 

3.*  Dictar,  con  aprobación  ^próvia  dol  injenit^ro  en  j<*fe,  las  re- 
glas que  se  han  de  observar  en  el  servicio  interno  de  las  oficinas, 
recepción  i  envió  de  telegramas; 

4.*  Revisar  con  frecuencia  las  máíjuinas  i  Iwiterías,  i  su  con.ser- 
vacion; 

5,*  Velar  por  ej  buep  (JesempeQo  (Je  }os  empleados, 


^ 
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Art.  56.  Los  pedidos  de  especies  a  los  almacene*?,  se  harán  en  la 
misma  forma  que  en  las  otras  secciones. 

Art.  57.  Las  composturas  de  la  línea  se  harán  por  el  inspector 
de  obm  mas  inmediatí)  i  visará  la  cuenta  de  los  gastos  que  éstas 
ocasionen. 

Art.  5S.  El  inspector  do  telégrafos  residirá  en  la  localidad  de 
la  oficina  principal  i  trabajará  en  ella  durante  las  horas*  de  ser- 
vicie. 

VI 

SECCIÓN   DE   LÍNEA 

• 

Art.  59.  Correspondo  a  los  inspectores  de  obra  llevar  cuenta  de 
los  trabajos  i  obras  ípio  ejecuten  en  su  sección  respecti/a,  rubri- 
cando el  avance  diario  de  cada  uno. 

Art.  60.  Correspoínle  a  los  capataces  de  faenas: 

Llevar  una  libreta  de  bolsillo  con  lista  nominal  de  todos  los 
trabajarlores  a  su  carero,  sea  a  jornal  o  íi  trato,  debiendo  rayar  dos 
veces  al  dia,  por  la  mafiana  i  en  la  tarde,  los  operarios  que  salgan 
al  trabajo.  iCsta  libreta  se  llevnrá  por  duplicado,  a  fin  de  entregar 
una  al  inspector  en  su  visita  diaria,  con  el  rayado  del  dia  ante- 
rior, para  que  compruebe  la  exactitud  de  las  anotaciones. 

Si  el  inspector  no  tuviere  capataces,  por  no  constar  su  inspec- 
ción sino  de  una  sola  faena,  hará  personalmente  el  rayado  de  los 
trabajadores. 

Art.  61.  Corresponde  a  los  alistadores: 

Llevar  un  libro  rayador  que  contenga  la  lista  nominal  de  los 
trabajaílores,  por  grupos  sucesivos  de  faenas  o  de  trato,  al  cual 
trasladará  diariariamente  el  rayado  o  anotación  de  las  libretas  a 
que  se  refiere  el  artículo  anterior. 

Art.  62.  Los  injenieros  de  sección  llevarán  los  siguientes  libros: 

1.**  Un  libro  para  consignar  los  tratos  de  palabra  con  los  tra- 
bajadores; 

2."*  Uno  para  la  copia  de  los  contratos  escritos  que  se  le  comu- 
niquen; 

3.*  Uno  para  dejar  constancia  de  las  obras  recibidas  de  los  tra- 
teros o  unidad  de  obras,  para  su  abono; 

4.*^  Un  libro  para  la  anotación  de  la  liquidación  periódica  de 
trabajadores  al  dia  i  a  trato.  Este  libro,  rayado  en  formen  d©  wt»- 
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do,  comprenderá  los  siguientes  datos,  tomados  del  libro  rayador 
diario  i  de  la  libreta  de  mensura:  nombre  del  trabajador,  dias  tra- 
bajados u  obra  hecha,  jornal,  precio  o  valor  pagado  o  dado  a  cuen- 
ta, i  a  continuación,  en  columnas  sucesivas,  distribución  de  los 
mismos  valores  entre  las  cuentas  a  que  corresponda  cargar  el 
gasto; 

5.®  Un  libro  de  los  materiales  i  herramientas  en  uso  dentro  de 
su  sección. 

Art.  63.  Si  la  sección  no  tuviere  una  sucursal  del  almacén,  se 
llevarán  los  libros  que  el  guarda -almacenes  indique. 

Art.  64.  La  liquidación  periódica  a  que  se  refiere  el  inciso  4.** 
del  artículo  62,  será  firmada  en  el  libro  por  el  alistador  i  visada 
por  el  injeniero  de  sección,  debiendo  remitir  dos  copias  de  esta 
liquidación  i  firmadas  a  la  Contaduría  para  su  examen  i  pago. 

Art.  65.  Las  cuentas  por  gastos  menores  se  remitirán  por  du- 
plicado a  la  Contaduría,  i  llevarán  la  firma  del  alistador  i  visto- 
bueno  del  injeniero  de  sección. 

Art.  66.  La  Dirección  Jenoral  de  Obras  Públicas  dispondrá  la 
época  en  que  debe  formarse  el  balance  j enera!  de  cada  línea  i  qué 
cuentas  de  costo  i  de  gastos  se  deberán  cerrar  i  manera  do  sal- 
darlas. 

Art.  67.  El  presente  reglamento  rejirá  desde  el  1.**  de  marzo 
del  presente  año. 

Art.  6S.  Las  cuentas  ya  abiertas  en  los  libros  que  no  corres- 
pondan a  las  que  el  presento  TieglaiJiento  establece,  se  cerrarán 
distribuyendo  los  cargos  i  abonos  C|ue  ella»?  consulten  entre  las 
nuevas  como  corresponda. 

AJENCIA   JENEKAL   DE   PKOVJSION 

Art.  69.  Esta  oficina  pasará  mensualmente  a  la  Contaduría  de 
la  Dirección  un  balance  de  su  Libro  Mayor,  en  cuyo  documento 
deberá  figurar  acreditada  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicos 
por  el  monto  de  los  valores  que  representen  los  especies,  ya  sean 
contratadas  en  el  estranjero  o  adquiridas  en  plaza  i  recibidas, 
como  asimismo  por  los  fondos  puestos  a  su  disposición  para  aten- 
der al  pago  de  sueldo  de  empleados,  conducción  de  trabajadores 
fletes^  desembarques  i  otros  gastos. 

El  Debe  del  citado  balance  rejistrará  separadamente  el  valor 
de  lo  remesado  a  cada  línea  férrea  en  construcción,  el  de  las  esi§« 
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tencias  en  almacenes  en  ésta  o  en  poder  de  sus  ajenies;  i  tinal- 
mente  el  monto  de  los  sueldos,  gastos  i  la  existencia  en  caja  para 
el  mes  siguiente. 

El  balance  se  remitirá  acompañado  de  su  respectiva  documen- 
tación, a  fin  de  que  la  Contaduría  proceda  a  su  examen,  teniendo 
a  la  vista  las  cuentas  rendidas  por  las  líneas,  i  siendo  conforme 
los  cargos  formados  por  la  Ajencia,  se  harán  en  los  libros  jenera- 
les  lo3  abonos  consiguientes. 

Si  resultaren  deficiencias,  la  Contaduría  formulará  los  reparos, 
por  conducto  de  la  Dirección,  a  las  oficinas  que  correspondan. 

GUARDIA   ESPECIAL 

Art.  70.  En  cada  línea  férrea  en  construcción  habrá  una  guar- 
dia especial  de  seguridad.,  encargada  de  mantener  el  orden  en  las 
faenas. 

Esta  guardia  se  compondrá:  de  un  jefe  i  de  los  inspectores,  sar- 
jentos  i  guardianes  que  sean  necesarios. 

El  jefe  será  nombrado  por  el  Gcmierno  a  propuesta  del  inje- 
niero,  i  los  demás  empleados  por  este  funcionario,  de  acuerdo  con 
el  jefe,  debiendo  estos  nombramientos  someterse. a  la  aprobación 
suprema  por  conducto  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Páblicas. 

Tómese  razón  i  publíquese. 
MONTT. 

Agustín  Edwards. 
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37. — Leí  que  determina  las  formalidades  que  han  de  ob- 
servarse en  la  espropiacion  de  todo  terreno  necesario 
para  el  uso,  tránsito  i. construcción  de  un  ferrocarril, 


Santiago,  junio  18  de  1857. 
Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  acordado  el  sioruiente 

PROVECTO   DE   LEÍ: 

Art.  1.®  Todo  terreno  que  se  necesite  para  el  uso,  tnínsito  i 
construcciones  de  un  ferrocarril,  i  cuya  ocupación  haya  sido 
declarada  de  utilidaíl  pública  por  una  lei,  se  denunciará  i  pedirá 
con  este  objeto  ante  el  Intendente  de  la  respectiva  provincia. 

Arfc.  2.®  El  Intendente  nombrará  en  el  acto  una  comisión  de 
tres  hombres  buenos  a  su  juicio  i  vecinos  de  la  propiedad  denun- 
ciada, quienes  reuniéndose  sin  escusa  el  dia  i  hora  que  se  les 
designe,  bajo  la  multa  de  doscientos  pesos  en  el  caso  de  inasis- 
tencia, harán  la  estimación  del  terreno  de  que  se  trata,  i  de  los 
daños  i  perjuicios  que  se  causaren  al  propietario,  por  mayoría  de 
opiniones,  i  sin  considerar  la  veñtkijiué  le  dé  o  haya  dado  el 
camino.  En  caso  de  no  resultar  mayoría,  se  sumará  la  cuantía  de 
las  tres  apreciaciones,  i  la  tercera  parte  de  su  total  resultado, 
será  el  valor  que  se  fije. 

Art.  3.®  Dicha  estimación  será  entregada  inmediatamente  al 
propietario,  o  consignada  en  una  Tesorería  fiscal  por  su  ausencia 
o  resistencia  en  recibirla;  i  acto  continuo,  será  puesta  la  empresa 
del  ferrocarril  o  su  representante  en  posesión  del  terreno. 

Por  ningún  recurso  se  suspenderán  los  procedimientos  de  la 
Intendencia. 

Si  dentro  de  veinte  dias,  contados  desde  que  se  di(5  posesión, 
no  se  reclamare  del  avalúo  de  la  comisión,  se  tendrá  irrevocable- 
mente por  bueno. 

Art.  4.^  El  interesado  que  quisiere  reclamar  del  justiprecio 
keoho  poi*  la  comisión, ocurrirá  dentro  de  veinte  dias  al  jue^ 
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ordinario  respectivo,  solicitando  que  su  contendor  nombre  un 
perito,  para  que  junto  con  el  que  debe  proponer  desde  luego  el 
recurrente,  hagan  una  tasación  circunstanciada  i  minuciosa. 

Un  tercero  en  discordia  nombrará  siempre  el  juez  para  loa  casos 
de  haberla. 

El  juicio  se  seguirá  desde  aquí  con  arreglo  a  la  lei  de  14  de 
agosto  de  1838. 

Art.  5.^  Sí  los  tasadores  se  hubieren  nombrado  ante  el  juez 
ordinario,  i  }^a  tuvieren  presentado  el  justiprecio,  se  dará  pose- 
sión a  la  Empresa  en  e!  acto  que  pague  al  propietario  su  valor,  o 
previa  constancia  de  haberse  consignado  por  ausencia  o  negativa 
en  recibirlo,  i  continuarán  ventilándose  los  reclames  pendientes. 
De  los  procedimientos  prescritos  en  este  artículo  solo  se  admitirá 
cualquier  recurso  legal  en  el  efecto  devolutivo. 

Art.  6.°  Los  juicios  pendientes  no  impedirán  el  procedimiento 
sumario  establecido  por  la  presente  lei. 

I  por  cuanto,  oído  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a  bien  apro- 
barlo i  sancionarlo;  por  tanto,  dispongo  se  promulgue  i  lleve  a 
efecto  en  todas  sus  partes  como  lei  do  la  República. 

MANUEL  MONTT. 

Waldo  Silva. 
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38.— Decreto  que  determina  las  autoridades  que  pueden 
conceder  pasajes  libres  por  ferrocarriles 


Santiago,  abril  22  de  1872. 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  1.°  Las  órdenes  de  pasaje  libro  por  los  ferrocarriles  del 
Estado  i  por  los  de  propiedad  particular  solo  podnín  sor  espedidas 
.en  Santiago  por  los  Ministras  del  de>ípacho,  por  el  intendente  de 
la  provincia  i  por  el  C  jinandaiite  Joneral  do  Armas,  i  en  las  de- 
mas  ciudades  por  donde  pasan  ias  líneas,  por  los  intendentes  i  go- 
bernadores respectivos. 

Art.  2."  Cada  orden  do  pasaje  libre  debe  contener  precisamente: 

1.**  El  nombramiento  de  la  persona  o  personas  a  quienes  se 
refiere; 

2.^  El  lugar  donde  dichas  personas  so  dirijen  en  comisión  de[ 
servicio; 

3.*  La  especificación  clara  i  determinada  del  servicio  que  van  a 
desempeñar. 

Art.  3.®  Si  algún  empleado  fuere  llamado  por  el  Gobierno  para 
asuntoa  del  servicio  en  jenoral,  la  autoridad  gubernativa  a  quien 
corresponda  darlo  pasaje  l¡br¿,  no  pudiondo  especificar  la  natura- 
leza del  servicio  que  el  empleado  va  a  desempeñar,  deberá  sí  es- 
presar la  circunstancia  de  ser  llamado  por  el  Gobierno*  determi- 
nando por  cual  de  los  Ministros  i  la  fecha  de  la  orden. 

Art.  4.**  Si  se  trata  de  traslación  de  una  parte  de  la  fuerza  pú- 
blica, se  espresará  el  nombre  del  jefo  i  el  número  de  oficiales  i  de 
jente  de  tropa  juntamente  con  la  designación  del  lugar  a  donde 
dicha  fuerza  se  traslada. 

Art.  5.*^  Los  superintendentes  do  los  ferroaarriles  pasarán  men- 
sualmente  a  cada  Ministerio  la  cuenta  do  los  pasajes  espedidos  en 
el  mes  precedente,  acompañando  los  boletos  orijinales  con  una 
lista  nominal  de  los  individuos  en  cuyo  favor  fueron  espedidos. 

Art.  6.**  Si  los  boletos  de  pasajes  estuvieren  espedidos  en  con- 
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formidad  a  las  prescripciones  de  este  decreto,  fe  mandará  abonar 
las  cuentas  presentadas,  no  debiendo  en  ningún  caso  ser  de  abono 
el  valor  de  aquellos  boletos  que  no  estuvieren  conformes  con  di- 
chas prescripciones. 

Anótese,  comuniqúese  i  publíqucse. 
ERRÁZURIZ. 

.  E.  Altamirano. 
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S©.— Decreto  que  prohibe  el  transporte  gratuito  de  carga 
i  reglamenta  la  espedicion  de  pasajes  libres 


Santiago,  diciembre  26  de  1876. 

Teniendo  presente  que  las  órdenes  de  pasaje  i  transporte  libres 
que  se  espiden  en  la  actualidad  por  los  Ferrocarriles  del  Estado, 
dan  lugar  a  graves  inconvenientes  que  dificultan  en  gran  manera 
la  buena  administración  de  esas  Empresas, 

He  acordado  i  decreto: 

1.*  Prohíbese  el  transporte  gratuito  de  carga  por  los  ferroca- 
rriles del  Estado,  i  solo  se  transportarán  libremente  las  especies 
estancadas,  conforme  al  decreto  supremo  de  3  de  febrero  de  1875, 
i  los  objetos  fiscales  que  se  designen  espresamente  por  decretos 
del  Gobierno  o  por  órdenes  escritas  de  los  Superintendentes  de 
los  Ferrocarriles. 

La  carga  de  otra  pertenencia  que  hasta  esta  fecha  haya  obte- 
nido pasaje  libre  del  Gobierno,  continuará  transportándose  hasta 
el  entero  de  lo  que  en  dicho  pase  se  determine,  i  no  mas. 

2,^  Las  órdenes  de  pasaje  libre  a  que  se  refiere  el  decreto  de 
20  de  abril  de  1872,  solo  podrán  darse  en  favor  de  los  empleados 
públicos  que  viajen  en  comisión  del  servicio,  i  de  los  empleados 
de  policía  que  necesiten  viajar  en  desempeño  de  sus  funciones. 

Cuando  el  empleado  que  sale  en  comisión  necesite  llevar  a 
otros  individuos  para  desempeñar  su  servicio,  la  orden  de  pasaje 
libre  les  comprenderá  individualizándolos. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

PINTO. 

J.  V.  Lastarria. 
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40.— Decreto  que   enumera  las  autoridades  que  pueden 

otorgar  pasajes  i  fletes  libres 


Santiago,  mayo  5  de  1883. 

Teniendo  presente: 

Que  la  lei  jonenil  de  preaupuesto.s  cnasulu  partidas  especiales 
con  que  debe  ser  pagado  el  traí>porte  de  personas  i  carga  que,  por . 
razón  del  servicio  público  u  otro  motivo  calificado,  haya  de  hacer- 
se de  cuenta  fiscal  por  la  de  Ferrocarriles  del  Estado;  i 

Que  es  necesario  para  esto  reglamentar  el  modo  i  forma  en  que 
deba  hacerse  dicho  trasporte,  determinando  al  efecto  las  autori- 
dades que  puedan  espedir  las  órdenes  correspondientes, 

Decreto: 

Ari.  1.*  El  trasporte  de  personas  i  equipajes,  carga  i  animales 
por  los  Ferrocarriles  del  Estado,  que  se  efectuare  por  razón  de  ser- 
vicio o  interés  público,  así  como  el  trasporte  de  tesoro  i  carga  de 
propiedad  fiscal,  se  hará  en  la  misma  forma  i  condiciones  que  el 
trasporbe'de  persona?  o  de  objetos  de  particulares. 

Art  2.^  Los  empleados  encargados  de  espedir  los  boletos  para 
pasajeros,  equipajes,  animales,  tesoro  o  carga  en  los  Ferrocarriles 
del  Estado,  los  darán  recibiendo  en  pago  la  orden  de  autoridad 
competente  que  autorice  el  trasporte,  i  anotando  al  respaldo  de 
dicha  orden  el  valor  del  flete  que  corresponda  pagar  por  tarifa. 

Art.  3.°  Las  órdenes  de  trasporte  para  obtener  los  boletos  a 
que  se  refiere  el  artículo  anterior,  se  darán  únicamente  por  las  si- 
guientes autoridades: 

1.*  En  Santiago,  los  Ministros  del  Despacho,  el  Intendente  de 
la  provincia  i  el  Comandante  Jeneral  de  Armas; 

2.°  En  Valparaíso,  el  Intendente  de  la  provincia,  el  Comandan- 
te Jeneral  de  Marina  i  el  Intendente  Jeneral  del  Ejército  i  Ar- 
mada; 

3.**  Los  Intendentes  i  Gobernadores  respectivos  en  las  demás 
capitales  de  provincia  i  departamento;  i 
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4.°  Las  mismas  autoridades  enunciadas  en  los  incisos  anteriores 
i  los  tesoreros  fiscales,  cuando  el  trasporte  sea  do  tesoro  o  carga 
de  propiedad  fiscal. 

Art.  4.**  Toda  orden  de  pasaje  personal  que  emane  de  las  auto- 
ridades indicadas  anteriormente,  contendrá: 

1.*  El  nombre  o  apellido  de  la  persona  o  personas  a  quienes  la 
orden  se  refiere; 

2."  El  apunte  de  partida  i  el  de  llegada; 

3.^  La  clase  de  carro  en  que  debe  hacerse  el  viaje; 

4.®  La  determinación  de  la  comisión  que  se  va  a  desempeñar,  i 
si  la  comisión  fuera  por  llamado  del  Gobierno,  la  fecha  del  llama- 
miento i  el  Ministerio  a  que  corresponde; 

5.*^  El  nombre  i  apellido  del  jefe  i  del  número  de  oficiales  i  jen- 
te  de  tropa  siempre  que  se  trate  de  trasporte  de  una  parte  cual- 
quiera de  la  fuerza  pública. 

Art.  o.""  Toda  orden  de  trasporte  de  animales  i  equipaje,  tesoro 
o  carga  de  propiedad  fiscal,  que  proceda  de  autoridad  competente, 
contendrá: 

1.^  El  nombre  i  apellido  del  remitente  i  el  del  consignatario; 

2.°  El  punto  de  partida  i  el  de  llegada;  i 

3.°  El  número  de  bultos  o  animales,  la  cantidad  o  peso  del  te- 
soro i  el  motivo  que  orijina  el  trasporte. 

Art.  6.®  Toda  orden  de  pasaje  personal,  trasporte  de  equipaje  i 
animales  de  propiedad  de  funcionarios  o  personas  particulares,  se 
entiende  únicamente  en  favor  del  funcionario  o  personas  a  quie- 
nes se  da  por  razón  del  servicio. 

Sólo  los  Ministros  del  Despacho  podrán  dar  las  órdenes  do  tras- 
porte que  indica  el  inciso  anterior  a  personas  de  la  familia  o  ser- 
vidumbre dependiente  del  funcionario  o  persona  particular  que 
viajen  en  comisión,  para  lo  cual  deberán  existir  motivos  especia- 
les de  buen  servicio  que  así  lo  aconsejen. 

Art.  7.**  El  Presidente  de  la  República  podrá  usar  de  departa- 
mentos separados,  o  los  carros  destinados  a  su  servicio  o  trenes 
especiales. 

Los  Ministros  de  Estado  podrán  usar  departamentos  separados. 

Los  directores  de  los  Consejos  de  los  Ferrocarriles  del  Estado 
podrán  viajar  usando  libretas  de  órdenes  de  trasporte  personal 
que  les  serán  suministradas  con  este  objeto. 

Podrán  también  usar  departauíentos  separados  o  carros  espe- 
ciales, previa  la  orden  del  ministro  respectivo,  los  funcionarios 
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públicos  del  país,  los  ajentes  diplomáticos  o  los  estranjeros  en  fa- 
vor de  quienes  el  Gobierno  estime  conveniente  otorgarlos. 

ArL  8.®  Los  superintendentes  de  los  Ferrocarriles  del  Estado 
suministrarán  oportunamente  a  los  funcionarios  que  enumera  el 
arL  3.^  libretas  de  órdenes  impresas  con  talón  son  todas  las  indi- 
caciones que  deban  llenarse  en  ellas.  En  el  talón  se  estampará  la.s 
mismas  anotaciones  que  en  la  orden  i  se  suscribirá  por  el  funcio- 
nario que  la  espidiere. 

Art.  9.®  Dentro  d^  los  quince  primeros  dias  de  cada  mes,  los 
superintendentes  de  los  Ferrocarriles  del  Estado  pasarán  a  la  ofi- 
cina de  contabilidad  de  Santiago,  una  cuenta  del  valor  de  las  ór- 
denes de  trasporte  cumplidas  durante  el  mes  anterior. 

La  oficina  de  contabilidad  revisará  la  cuenta  bajo  su  responsa- 
bilidad personal,  i  estando  arregladas  a  las  prescripciones  del 
presente  decreto,  mandará  a  cada  Ministerio  la  parte  de  órdenes 
que  le  corresponda  con  las  observaciones  que  su  examen  le  sujie- 
ra,  para  que  éste  ordene  su  pago  con  cargo  a  la  partida  del  pre- 
supuesto respectivo. 

Art.  10.  La  oficina  de  contabilidad  aceptará  como  órdenes  con- 
formes únicamente  aquellas  que  procedan  de  las  autoridades  de- 
signadas en  este  decreto  i  que  lleven  todas  las  condiciones  ex\ji- 
jidas  en  él. 

La  orden  que  no  reuniere  estos  requisitos  será  protestada  i  en- 
viada así  al  Ministerio  que  corresponda  para  que  su  valor  sea  pa- 
gado por  la  autoridad  o  autoridades  que  no  hubieren  cumplido 
las  prescripciones  establecidas. 

Art.  11.  Toda  carga  de  propiedad  fiscal  destinada  al  servicio^ 
uso  i  conservación  de  los  Ferrocarriles  del  Estado,  circulará  libre- 
mente i  sin  mas  trámites  que  las  anotaciones  de  órdenes  i  conta- 
bilidad que  para  arreglo  de  la  administración  se  pusieren  en  prác- 
tica o  que  especialmente  dictare  el  Ministerio  del  Interior. 

Art.  12.  Quedan  derogadas  las  disposiciones  sobre  libre  tras- 
porte en  los  Ferrocarriles  del  Estado. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e  insértese  en  el  Bole- 
tín de  las  Leyes, 

SANTA  MARÍA. 

J.  M.  Balmacxda. 
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41. — Decreto  que  concede  libretas  de  pasajes  libres  a  la 

Dirección  de  Obras  Públicas 


Santiago,  9  de  mayo  de  18S8. 

Número  45. — Vista  la  nota  que  precede  del  Director  Jeneral 
de  Obras  Públicas,  en  la  que  hace  presente  los  inconvenientes  en 
que  tropiezan  los  encargados  de  comisiones  especiales  para  obte- 
ner oportunamente  de  las  autoridades  administrativas  los  pasajes 
libres  que  necesitan  por  los  Ferrocarriles  del  Estado,  lo  que  oca- 
siona demora  en  su  movilización,  con  manifiesto  perjuicio  del 
buen  desempeño  de  las  comisiones  que  se  les  han  conferido; 

Visto  lo  informado  por  la  Dirección  de  los  Ferrocarriles,  i 
teniendo  presente  que  la  autorización  que  solicita  la  Dirección  de 
Obras  Públicas  no  constituye  una  escepcion  a  lo  dispuesto  en  el 
decreto  de  5  de  mayo  de  1883, 

Decreto: 

I.**  La  Dirección  de  los  Ferrocarriles  suministrará  a  la  Direc- 
ción Jeneral  de  Obras  Públicas  libretas  de  pasajes  impresas,  para 
el  uso  de  los  injenieros  dependientes  de  dicha  oficina,  con  talones 
en  que  se  estamparán  las  anotaciones  exijidas  por  el  supremo 
decreto  de  5  de  mayo  de  1883; 

2.**  El  valor  de  estas  órdenes  de  trasporte  se  cobrará  mensual- 
mente  por  el  director  de  los  Ferrocarriles  a  la  Dirección  de  Obras 
Públicas  i  sera  abonado  por  ésta,  previo  decreto  supremo  que 
recabará  por  conducto  del  Ministerio  de  Industria  i  Obi'as  Públi- 
cas. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

BALMACEDA. 

V.  Dávila  Larratv. 
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4S. — Decreto  que  ordena  que   cada  pasaje  sea  para  una 
sola  persona  i  sobre  concesión  de  trenes  especiales 


Santiago,  16  de  enero  de  1889. 

Núm.  75. — Vistos  estos  antecedentes, 
Decreto: 

Art.  1.^  En  lo  sucesivo  caila  orden  de  pasaje  libre  se  espedirá  a 
favor  de  una  sola  persona. 

Art.  2.**  No  se  dará  curso  en  las  boleterías  de  los  Ferrocarriles 
del  Estado  a  ninguna  orden  de  pasaje  libre  que  se  otorgue  a  favor 
de  mas  de  una  persona. 

Art.  3.°  La  concesión  de  trenes  especiales  solo  podrán  espedirla 
los  Ministros  de  Estado. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 
BALMACEDA. 

Prudencio  Lazcano. 
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43.— Decreto  que  incluye  al  Director  de  Obras  Públicas 

entre  las  autoridades  que  pueden  espedir  órdenes  de 
pases  i  fletes  libres 


Santiago,  7  de  junio  de  1890. 

Núm.  1,330. — Vistos  estos  antecedentes, 
Decreto: 

Incluyese  al  Director  de  Obras  Públicas  entre  las  autoridades 
que  pueden  espedir  órdenes  de  pases  i  fletes  libres  por  los  Ferro- 
carriles del  Estado,  según  decreto  de  5  de  mayo  de  1 883. 

Tómese  razón  i  comuniqúese. 

BALMACEDA. 

J.  M.  Valdes  Carrera. 


I 
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44.— Decreto  que  restrinje  la  concesión 

de  pasajes  libres 


Santiago,  31  de  diciembre  de  1895. 

Núm.  1,942. — Considerando  que,  apesar  de  las  numerosas  dis- 
posiciones que  se  han  dictado  para  reglamentar  la  concesión  de 
pasajes  libres  por  los  Ferrocarriles  del  Estado,  no  se  ha  podido 
cortar  del  todo  los  abusos  a  que  se  presta  la  práctica  vijente  ni 
obtener  que  el  número  de  pasajes  guarde  proporción  con  los  em- 
pleados que  efectivamente  viajan  en  comisión  del  servicio; 

Considerando  que,  en  consecuencia  del  orden  de  cosas  actual,  los 
fondos  que  se  consultan  en  el  presupuesto  de  los  diversos  Depar- 
tamentos de  Estado  son  con  frecuencia  insuficientes  para  cubrir  las 
cuentas  de  pasajes  i  fletes  libres  de  los  ferrocarriles  del  Estado,  i 
que  de  este  modo  se  ha  llegado  a  formar  una  deuda  considerable 
en  favor  de  la  Empresa; 

Considerando  que,  tanto  la  contabilidad  de  las  obras  públicas 
i  otros  servicios  fiscales,  como  la  contabilidad  de  los  Ferrocarriles 
del  Estado,  ganarían  en  claridad  si  aquéllos  cubrieran  los  fletes  i 
trasportes  de  sus  empleados  en  las  mismas  condiciones  que  las 
obras  i  servicios  particulares; 

Considerando,  por  último,  que  no  presentaría  inconvenientes 
serios  la  práctica  de  abonar  directamente  a  los  empleados  que 
viajan  en  comisión  del  servicio,  junto  con  sus  viáticos  o  gastos  de 
viaje,  las  cantidades  que  hubieren  pagado  por  pasajes  en  los  Fe- 
rrocarriles del  Estado, 

Decreto: 


1.*^  Desde  el  1.®  de  marzo  de  1896  quedarán  derogados  los  su- 
premos decretos  de  18  de  enero  de  1870,  de  22  de  abril  de  1872, 
de  5  de  mayo  de  188.3  i  todos  los  que  posteriormente  han  autori- 
zado a  funcionarios  civiles  i  militares  para  otorgar  órdenes  do 
pasajes  i  ^etes  libires  por  los  Ferrocarriles  del  Estado; 
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2."*  Desde  la  fecha  indicada^  la  Dirección  Jeneral  de  los  Ferro- 
carriles no  aceptará  otras  órdenes  de  esta  naturaleza  que  las  que 
tengan  por  objeto  poner  a  la  disposición  de  diplomáticos  estran- 
jeros  o  de  determinadas  personas  compartimentos  reservados  o 
trenes  especiales,  i,  en  este  caso,  deberá  pasar  la  cuenta  del  gasto 
al  Ministerio  resp3ctivo  en  un  plazo  que  no  exceda  de  ocho  diaa. 

Tómese  razón  i  comuniqúese. 
MONTT. 

Elías  Fernández  A. 
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46. —  Decreto  que  incluye  a  los  injenieros  de  líneas 
férreas  entre  los  que  pueden  otorgar  telegramas  libre- 
mente. 


Santiago,  7  dejxdio  de  1890. 

Vista  la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Se  declara  incluidos  entre  los  funcionarios  que  según  el  artícu- 
lo 4.*^  del  decreto  de  1.°  de  mayo  de  1878,  podrán  dirijir  telegra- 
mas libres  de  porte  a  los  injenieros  jefes  de  las  comisiones  depen- 
dientes de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas,  encargadas  de 
la  construcción  de  líneas  férreas,  quienes  harán  uso  de  esta  auto- 
rización en  los  telegramas  esclusivamente  oficiales,  que  sobre 
asuntos  del  ramo  de  su  dependencia  dirijan  a  otros  funcionarios 
públicos. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

BALM  ACEDA. 

E.  S.  Sanfüentes. 
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4B.— 'Clrculax  que  da  cumplimiento  al  decreto  supremo 
ndcnero  1436  sobre  otorgamiento  de  telegramas 


SantiagOi  22  de  noviembre  de  1895. 

A  fin  de  dar  cumplimiento  al  supremo  decreto  número  1436 
del  Ministerio  del  Interior,  del  18  del  corriente,  publicado  en  el 
Diario  Oficial  de  esa  fecha,  esta  Dirección  ha  dispuesto  lo 
siguiente: 

1,*  Podrán  dirijirse  telegramas  de  servicio  libres  de  porte  den- 
tro de  toda  la  República: 

El  Director  Jeneral  a  todos  los  ajentes  de  su  dependencia,  asi 
como  a  los  funcionarios  administrativos;  el  Inspector  Jeneral  de 
vías  férreas  en  construcción,  el  Inspector  Jeneral  de  Contabilidad 
de  Obras  Públicas,  el  Inspector  Jeneral  de  Caminos,  el  Inspector 
del  material  rodante  de  ferrocarriles  en  construcción,  a  los  emplea- 
dos de  los  respectivos  ramos,  solo  cuando  estos  inspectores  viajen 
en  comisión  del  servicio;  los  telegramas  enviados  desde  Santiago 
deberán  ser  suscritos  en  todo  caso  por  el  jefe  de  la  respectiva 
Sección; 

2.°  Los  Directores  de  obras  que  se  llevan  a  cabo  por  adminis- 
tración, los  Jefes  de  comisiones  de  estudio,  los  Inspectores  técni- 
cos de  obras  dadas  a  contrata,  podrán  usar  del  telégrafo  en  los 
cosos  en  que  lo  requiera  la  urjencia  del  asunto,  para  comunicarse 
con  el  Jefe  de  la  respectiva  Sección,  con  el  Director  de  la  obra, 
así  como  con  los  Intendentes  i  Gobernadores  de  la  provincia  o 
departamento  donde  estén  ubicadas  los  obras  que  corren  a  su 
cargo. 

Los  Jefes  de  Sección  remitirán  desde  luego  a  esta  Dirección 
una  nómina  de  los  empleados  a  favor  de  los  cuales  hayan  de 
estenderse  las  tarjetas  a  que  se  refiere  el  artículo  2  del  supremo 
decreto  de  18  del  corriente,  especificando  el  radio  dentro  del  cual 
se  les  facultará  para  usar  de  la  franquicia  telegráfica. 

4,''  1/>s  Jefes  de  Secciop  Recomendarais  a  st;s  respectivos  aJ^D* 
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tes  el  uso  del  lenguaje  mas  conciso  en  la  redacción  de  sus  tele- 
gramas que  han  de  referirse  esclusivamente  a  asuntos  urjentes 
del  servicio,  siendo  responsable  en  cada  caso  el  firmante  del  buen 
uso  que  haga  de  la  franquicia. 
Anótese  i  comuniqúese  a  los  Jefes  de  Secdon. 

Alejandro  Bertrand. 

A  los  Jefes  de  Sección  de  la  Direooion  de  Obras  Públicas. 
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4T.— Instrucciones  para  los  injenieros  encargados  del  tra- 
zado deññitivo  de  las  líneas  férreas  en  proyecto 


Art.  !.•  Las  comisiones  encargadas  de  la  estacadiira  del  trazado 
definitivo  de  una  línea  férrea,  procederán  al  desempeño  de  su  co- 
metido de  la  manera  siguiente: 

Colocarán  en  el  terreno  la  línea  roja  del  trazado  del  ante-pro- 
yecta) i  estacarán  sus  tanjentes,  curvas,  etc.  de  20  en  20  o  de  40 
en  40  metros,  según  las  sinuosidades  del  terreno. 

En  los  puntos  donde  el  tnizado  necesite  modificaciones  i  co- 
rrecciones, el  jefe  de  la  comisión  estudiará  en  detalle  las  variantes 
i  hará  que  su  primero  i  segundo  ayudante  levanten  la  topografía 
i  nivelación  del  nuevo  trazado  con  toda  prolijidad  i  lo  estaquen 
de  20  en  20  o  de  40  en  40  metros,  tomanda  todos  los  datos  de  to- 
pografía i  nivelación  en  una  zona  de  20  metros  a  cada  lado  de  la 
nueva  línea.  Estos  datos  los  remitinín  lo  mas  pronto  posible  al 
Ministerio  para  su  aprobación  i  a  fin  de  que  se  hagan  las  correc- 
ciones del  caso  en  los  ante-proyectos. 

Dichas  comisiones,  al  estacar  en  el  terreno  la  línea  roja  del  an- 
te-proyecto con  las  variantes  i  correcciones  necesarias,  tomarán 
todos  los  datos  precisos  para  entregar  al  Ministerio  las  piezas  si- 
guientes: 

1."  Un  plano  de  la  línea,  en  el  que  se  anotarán  los  detalles  to- 
pográficos de  una  zona  de  oO  metros,  es  decir,  de  25  metros  a  cada 
lado  del  trazado.  En  dicho  plano  se  indicará  especialmente  la  in- 
tersección de  la  línea  con  los  caminos  públicos  i  vecinales,  esteros 
i  rios,  con  las  pircas,  alamedas,  acequias,  etc.  So  fijarán  en  él  con 
precisión  los  deslindes  de  las  propiedades,  anotando  el  nombre  do 
los  dueños  i  departamentos  en  que  so  encuentran  ubicadas,  la  na* 
turaleza  del  suelo  que  atraviesa  la  línea  i  el  ancho  de  la  zona  que 
deberá  espropiarse  en  consideración  a  la  altura  de  los  terraplenes, 
profundidad  de  los  cortes,  etc.  En  el  mismo  plano  se  anotará  el 
largo  de  las  tanjentes,  punto  de  referencia,  desarrollo,  radio,  án- 
gulo del  centro  i  tanjentes  de  las  curvas,  etc. 

2.'*  Un  perfil  lonjitudinal,  prolijamente  nivel^ido  i  comprobado 
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con  nivelaciones  volantes,  en  el  que  se  anotarán  los  caminos,  acc' 
qaias,  esteros,  cuyo  fondo  se  nivelará,  etc.,  i  las  demás  indicacio- 
nes necesarias  para  conocer  perfectamente  el  relieve  del  terreno. 

3.*>  Los  perfiles  trasversales  do  20  metros  por  costado  de  las 
estacító  del  perfil  lonjitudinal,  de  las  bisectrices  de  los  ángulos,  de 
las  tanjentes,  de  la  línea  máxima  i  mínima  pendiente  cuando  se 
corten  puntillas,  i  de  los  talweg  de  los  esteros  i  rios. 

4.®  El  perfil  tipo  de  la  via  para  los  cortes  i  terraplenes,  según 
la  clase  de  los  terrenos  que  se  hubieren  reconocido  por  medio  de 
sondajes. 

En  todos  los  puntos  en  que  se  proyecten  cortes  de  mas  de  2  me- 
tros de  profundidad  o  túneles,  se  harán  fosos  de  sondaje  para  re- 
conocer el  terreno  hasta  el  nivel  de  la  razante  cubicando  perfec- 
tamente el  volumen  de  estos  pozos  para  descontarlo  do  los  des- 
montes de  la  obra. 

Estos  mismos  pozos  de  reconocimiento  se  harán  en  los  puntos 
designados  para  estaciones  u  obras  de  arte  a  fin  de  reconocer  el 
saelo  i  determinar  la  clase  de  las  fundaciones  necesarias  en  ca- 
da caso. 

Con  los  datos  que  de  este  modo  se  obtengan,  se  formará  un  cua- 
dro en  el  que  se  indicará  la  ubicación  del  foso  con  respecto  al  tra- 
zado, su  profundidad  i  la  serie  de  capas  de  los  diferentes  terrenos 
que  se  encontraren. 

0.°  Un  cuadro  de  los  alineamientos  curvos  i  rectos,  i  sus  largos. 

6.*  Un  cuadro  de  las  obras  de  arte  acompañado  de  los  planos 
de  detalle  respectivos. 

7.°  Un  cuadro  de  las  estaciones,  paraderos,  etc.,  i  detalles  de  las 
construcciones  e  instalaciones  de  bodegas,  etc. 

8.*  Cálculo  de  los  desmontes  i  terraplenes,  indicando  la  natu- 
raleza de  aquéllos. 

9.*  Cálculo  de  las  superficies  de  los  taludes  que  hubiere  que  pi- 
sonear, refozar  i  enrocar,  etc.,  etc. 

10.  Cuadro  de  los  materiales  que  se  emplearán  en  la  construc- 
ción. 

11.  Cuadro  de  las  fundaciones  de  las  construcciones. 

12.  Cuadro  en  el  que  so  indiquen  los  puntos  de  donde  se  puede 
sacar  lastre  para  la  via. 

1 3.  Cuadro  do  la  profundidad  de  los  fosos. 

14.  Perfil  lonjitudinal  centro-gráfico  para  el  movimiento  de 
tierras. 
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15.  Perfil  de  distribución  de  los  cubos. 

16.  Cuadro  de  la  zona  que  debe  espropiarse  para  •!  raago  de  la 
vía,  estaciones,  etc. 

Art.  2.°  El  perfil  lonjitudinal  de  que  trata  el  número  2.^  del  ar- 
tículo precedente  tendrá  las  anotaciones  e  indicaciones  siguientes' 

1.*  Indicación  de  los  alineamientos  rectos  i  curvos. 

2.*  Indicación  de  las  pendientes,  gradientes  i  horizontales. 

8.*  Distancias  kilométricas. 

4.*^  Distancias  entre  los  perfiles  trasversales  o  estacas. 

5.*  Plano  de  comparación. 

6.*  Cotas  del  terreno. 

7.*  Cotas  de  la  razante. 

8.»  Indicación  de  los  caminos,  acequias,  rios,  etc.,  deslindes  de 
propiedades,  deslindes  de  departamentos,  centros  do  las  estaciones. 

9.*  Cota,s  de  los  desmontes  i  terraplenes. 

10.  Indicación  de  las  obras  proyectadas,  pasos  a  nivel,  viaduc- 
tos, acueductos,  alcantarillas,  etc. 

11.  Aglomeraciones  de  casas,  villorrios  i  ciudades  que  atraviesa 
la  línea,  etc. 

12.  Nombre  i  lonjitud  de  los  distintos  departamentos  que  atra- 
viesa la  línea. 

13.  Indicaciones  de  los  sondajes  del  terreno. 

14.  Cotas  de  las  aguas  máximas  de  los  rios  i  esteros. 

Art  3.°  El  cuadro  de  los  desmontes  i  terraplenes,  clasiñcados 
según  la  naturaleza  de  los  sondajes,  se  compondrá  de  las  colum- 
nas siguientes: 

1.*  Designación  de  los  cortes  (número  de  orden  i  entre  qué  es- 
tacas del  trazado  se  encuentra  comprendido). 

2.''  Cubo  total  del  corto. 

3.*  Cubo  de  los  terrenos  desmontables  a  pala  (tierra  vejetal, 
arenas,  cascajos,  etc.) 

4.*  Cubo  de  los  terrenos  desmontables  a  pico  (rocas  agrietadas, 
blandas,  toscas,  arcillas). 

5.*  Cubo  de  los  terrenos  desmontables  a  pólvora  (rocas  duras). 

6.*  Observaciones, 

Art.  4.**  El  cuadro  de  las  suporficiei  de  los  taludes  que  hubiera 
UB  reglar,  pisonear,  enrocar,  etc.,  etc.,  se  formará  de  la  manera 
iguiente: 

1,®  Número  del  perfil. 

?.^  I^argo  del  talud  de  la  izquierda 
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3.**  Largo  del  talud  de  la  derecha. 

4.*  Largo  fcctal  de  los  taludes  del  perfil. 

6.**  Largo  medio  entre  dos  perfiles  consecutivos. 

6.®  Distancia  entre  los  perfiles  consecutivos. 

7.°  Superficies  parciales. 

8.®  Superficie  total  por  cortes. 

9."  Superficie  total  por  terraplenes. 

10.  Observaciones. 

Art  5.**  El  cuadro  de  los  materiales  que  deben  emplearse  indi- 
cará la  calidad  de  las  arenas,  cales,  cimientos,  etc.,  que  se  usarán 
en  las  mezclas  o  concretos;  la  calidad  de  Jos  ladrillos,  piedras,  ma- 
deras, etc.,  etc. 

Art.  6.*  El  cuadro  de  los  puntos  de  donde  se  puede  sacar  lastre, 
indicará  el  lugar  en  que  existe  el  material  respecto  a  las  estacas 
del  trazado  i  la  calidad  del  lastre  que  se  puede  obtener. 

Art.  7.®  El  cuadro  de  las  fundaciones  de  los  edificios,  obras  de 
arte,  se  formará  por  medio  de  sondajes  especiales  en  los  puntos 
designados  para  establecerlos,  i  se  compondrá  de  las  columnas  si- 
guientes: 

I.**  Designación  de  la  construcción,  estaciones,  bodegas,  puen- 
tes, albañales,  etc, 

2.*  Profundidades  previstas  para  las  fundaciones  de  edificios, 
bodegas,  etc. 

3.*  Profundidad  prevista  para  las  fundaciones  de  machones  de 
puentes  i  obras  de  arte. 

Art.  8.°  Si  en  los  sondajes  que  se  practicaren  para  formar  el 
cuadro  de  las  fundaciones  de  los  edificios  i  obras  de  arte,  etc.,  se 
descubriesen  capas  de  agua,  se  anotará  esta  circunstancia  indi- 
cando la  profundidad  de  las  filtraciones. 

Art.  9.^  Con  los  sondajes  para  las  fundaciones  se  formará  un 
cuadro  con  las  indicaciones  siguientes: 

1.*  Designación  del  pozo  i  su  colocación  respecto  al  eje  de  la  vía. 

2."  Altitud  del  terreno  en  el  lugar  designado. 

3.*  Altitud  de  la  capa  de  agua  menos  profunda, 

4.*  Profundidad  del  sondaje. 

5;*  Clase  del  terreno  del  fondo. 

Art.  10.  En  el  perfil  centro-gráfico  de  los  desmontes  i  terraple- 
nes, figurará  el  cubo  de  los  desmontes  que  se  compensan  o  que 
forman  un  terraplén  determinado,  la  distancia  de  los  centros  de 
gravedad  de  estos  cubos  que  se  compensan  i  sus  alturas  relativas. 
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Art.  11.  El  perfil  lonjitudinal  con  relación  al  movimiento  de 
tierras  indicará  las  zonas  de  separación  de  los  volúmenes  que  se 
compensan,  las  verticales  do  los  centros  de  gravedad,  etc.  i  los  de- 
mas  datos  del  perfil  centro-gráfico. — Las  diversas  superficies  se 
pintarán  con  tintas  diferentes,  según  el  medio  de  trasporte  que 
exijan:  usando  para  los  trasportes  con  wagón  el  rosado,  para  los 
trasportes  con  camión  el  azul,  para  loa  trasportes  con  carretillas 
el  amarillo.  Los  empréstitos  se  marcarán  con  tinta  verde  i  los  de- 
pósitos con  tinta  violeta. 

Art.  12.  El  jefe  de  cada  comisión  rendirá  una  cuenta  documen- 
tada de  los  gastos  que  hiciere  i  pasará  mensualmente  al  Ministe- 
rio una  Memoria  descriptiva  del  trazado  i  un  balance  de  los  gastos. 
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48. —Instrucciones  jenerales  para  los  injenieros  encarga- 
dos del  estudio  de  nuevos  ferrocarriles 


SaníiagOy  31  de  agosto  de  189 i. 

A)  Corresponde  a  cada  injeniero  jefe  la  anotación  de  los  siguien- 
tes datos: 

1.**  Los  que  den  a  conocer  la  importancia  del  ferrocarril; 

2.°  Los  que  sean  necesarios  para  ubicar  la  base  de  operaciones 
i  la  zona  de  estudio; 

3  *  Los  que  sean  necesarios  para  fijar  el  valor  de  la  unidad  de 
trabajo:  valor  de  los  jornales,  provisión  de  materiales  de  cons- 
trucción, piedra,  lastre,  maderas,  etc.,  naturaleza  del  terreno  en 
los  cortes  i  fundaciones,  importancia  i  capacidad  de  las  vias  de 
trasportes,  etc.; 

4.®  Los  que  permitan  fijar  en  el  plano  la  ubicación  definitiva 
de  la  linea:  aguas  máximas,  paso  de  los  rios,  puntos  mas  conve- 
nientes para  las  estaciones,  túneles,  etc.; 

^,^  Los  que  designen  en  cantidad  i  calidad  todas  las  obras  de 
arte  que  la  línea  requiera:  puentes  i  alcantarillajj,  su  claro  i  fun- 
dación, etc.; 

6.*  La  estadística  de  la  zona  de  atracción,  para  fijar  el  tráfico 
probable  i  la  influencia  do  los  gastos  de  esplotacion  sobre  el 
perfil  de  la  via. 

E)  El  injeniero  j.efe  llevará  un  rejistro  de  topografía  jeneral, 
a  grandes  rasgos,  para  confeccionar  el  plano  de  conjunto;  revisa- 
rá constantemente  los  rejistros  de  los  injenieros  primeros,  a  fin 
de  hacer  anotar  lo  que  falte  o  correjir  lo  errado,  cuidando  que  los 
injenieros  primeros  hagan  lo  mismo  con  los  segundos.  Vijilará  la 
corrección  de  los  instrumentos  que  se  usen,  i  distribuirá,  en  con- 
formidad a  estas  instrucciones  jenerales,  al  personal  que  tenga  i 
al  terreno  que  atraviese,  el  trabajo  entre  los  demás  injenieros. 

(7)  El  injenipro  ]rfo  r»j"i«<fir;í  in'^nsín^l'M'rifo  !!>>  1'  ^^^y^r.r^  Ar  o-*^'^ 
11' 
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to  el  jefe  de  sección,  cuando  la  buena  marcha  del  trabajo  lo 
requiera;  pero  en  iodo  caso  queda  responsable  de  su  verificación 
i  buena  ejecución. 

E)  La  base  de  operaciones  será  estacada  en  metros  i  los  perfi- 
les trasversales  tendrán metro  de  largo  a  cada  lado,  término 

medio.  Si  se  usa  el  taqueómetro,  para  el  levantamiento,  los  datos 
deben  ser  similares;  pero  en  todo  caso  se  detallará  con  precisión 
el  sistema  empleado,  a  fin  de  dar  a  conocer  su  grado  de  exac- 
titud. 

F)  En  la  nivelación  lonjitudinal  se  admitirá  errores  de por 

kilómetro  en  plan,  i  de en  terreno  accidentado;  en  los  perfiles 

trasversales  de  su  lonjitud,  como  máximum 

O)  Al  terminar  su  cometido,  cada  jefe  rendirá  la  cuenta  final 
de  gastas,  incluyendo  aun  en  ellos,  aquellos  que  como  sueldos  no 
hayan  sido  pagados  directamente  por  él,  i  presentará  los  planos 
i  documentos  siguientes: 

1.*  Plano  jeneral  a  una  escala  mínima  de  1:250,000,  que  con- 
tendrá la  colocación  de  la  linea  en  las  cartas  existentes,  con  las 
modificaciones  que  los  levantamientos  indiquen  i  en  todo  el  radio 
de  la  zona  de  atracción  del  ferrocarril; 

2.^  El  plano  de  detalle  a  una  escala  minima  de  1:10,000,  hecho 
a  curvas  de  nivel  o  simplemente  acotado.  Se  fijará  en  él  los  catni- 
nos,  corrientes  de  agua  i  su  sentido,  zona  de  inundación,  pircas, 
límites  de  propiedades  i  propietarios,  departamentos,  comunas, 
edificios,  ciudades,  etc.,  como  también  los  puntos  de  referencia  i 
el  eje  rojo  proyectado,  con  sus  indicaciones  de  rectas,  curvas  i 
estacado  sobre  d  papd; 

3.*  El  perfil  lonjitudinal  tomado  del  estacado  sobre  el  papel,  a 
escala  mínima  de  1:10,000,  para  las  distancias  i  1:1,000  para  los 
alturas  i  en  el  cual  se  indique: 

I. — Los  alineamientos  rectos  í  curvos; 

II. — Las  pendientes,  rampas  i  horizontales; 

III. — Las  distancias  parciales  i  kilométricas; 

IV. — Las  cotas  del  terreno  i  la  rasante,  i  sus  diferencias; 

Y. — Las  cotas  de  las  aguas  máximas  i  sondajes; 

VI. — Los  caminos,  cursos  de  agua,  deslindes,  estaciones,  obras 
de  arte,  edificios,  ciudades,  comunas,  departamentos. 

4.^  Los  perfiles  trasversales  del  eje  rojo,  en  una  escala  mínima 
de  1:200,  donde  sean  necesarios  para  la  cubicación  de  las  obras  de 
tierra; 
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5."  El  cuadro  de  desmontes  i  terraplenes  por  estaca  roja,  con 
la  diversa  clasificación  de  tierras  i  trasportes; 

6.°  El  cuadro  de  estaciones  i  obras  de  arte,  referidas  a  los  tipos 
jenerales,  con  todas  las  indicaciones  necesarias  para  hacer  su 
presupuesto; 

7.^  El  cuadro  de  los  materiales  que  deben  emplearse,  con  indi- 
cación de  la  calidad  de  las  arenas,  cales,  cementos,  ladrillos,  pie- 
dras, maderas,  lastre,  etc.,  como  también  la  cantidad  aproximada 
que  puede  obtenerse  en  cada  cantera  o  faena,  i  la  manera  de  llevar- 
los a  la  obra.  Para  los  materiales  que  deban  imp(»rtarso  del  estran- 
jero,  estudiará  con  detención  los  puert(»s  i  muelUí-*  vecino*»,  los 
ferrocarriles  i  vias  navegables,  etc.; 

8.*  Cuadro  de  espropiaciones,  indicando  separadamente  cada 
propiedad  con  su  propietario,  comuna  i  departamento,  i  en  las 
que  sean  de  alguna  estension,  se  detallará  el  ancho  medio  kilo- 
métrico; 

9.®  Cuadro  de  los  cierros  empleados,  con  indic?icion  del  tipo 
usado:  principio  i  fin  de  cada  clase; 

10.  Cuadro  de  la  superficie  por  rozar  i  costo  medio  de  cada  uno; 

11.  Una  memoria  justificativa  del  proyecto,  í|UC  debe  contener 
los  siguientes  capítulos: 

I. — Descripción  jene^'al  do  la  obra  i  zona  beneficiada; 

11.  -^Razones  que  justifican  la  uliicacion  de  la  línea; 

III. — Razones  que  justifican  los  radios  i  gradientes  usadas. 

12.  Un  presupuesto  justificado,  indicando  cantidades  de  obras 
i  sus  precios  en  libras,  para  los  materiales  importados  i  reducidos 
a  oro  de  2l!  d  para  los  pagos  que  se  hagan  en  el  pais. 

Fuera  de  estas  instrucciones  jenerales,  cuya  exacta  aplicación 
se  deja  al  criterio  de  los  señores  injenieros-jefes,  se  darán  también 
instrucciones  especiales  para  cada  trayecto  por  estudiar. 
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40,~-Condiciones  jenerales  para  las  propuestas  de  cons- 


truccion  de  ferrocarriles 


1.  El  contratista  tomará  a  precio  de  inventarío  los  materiales  i 
herramientas  que  la  línea  tiene.  Igualmente  las  instalaciones  de 
faenas,  bodegas,  etc. 

El  inventario  valorizado  se  puede  consultar  en  la  Dirección 
Jeneral  de  Obras  Públicas  i  en 

El  valor  de  todo  esto  lo  pagará  el  contratista,  descontándoselo 
mensualmente,  por  décimas  partes,  en  las  planillas  de  situaciones 
mensuales. 

2.  Las  condiciones  jenerales  serán: 

].**  A  los  quince  dias  de  aceptada  la  propuesta  (según  se  mani- 
fiesta en  el  articulo  8  de  las  Bases),  el  contratista  deberá  reducir 
a  escritura  pública  el  contrato  de  dicha  aceptación,  constituyendo 
también,  la  garantía  ofrecida  en  su  propuesta. 

2.^  Dicha  garantía,  previa  su  aceptación  por  la  Dirección  del 
Tesoro,  podrá  consistir: 

I.  En  una  fianza  a  satisfacción; 

II.  En  un  depósito  en  dinero,  hecho  en  Arcas  Fiscales; 

III.  O  bien  en  bonos  fiscales  de  la  deuda  pública,  o  bonos  hipo- 
tecarios de  las  siguientes  instituciones  de  crédito: 

Caja  Hipotecaria. 

Banco  Garantizador  de  Valores. 

Banco  Hipotecario  de  Chile. 

Todos  estos  bonos  serán  estimados  con  un  10  por  ciento  menos 
de  su  valor  corriente  en  plaza.  En  este  caso,  si  los  bonos  deposi- 
tados bajasen  en  un  5  por  ciento  del  precio  que  tenían  cuando  se 
efectuó  el  depósito,  el  Director  del  Tesoro  exijirá  que  se  mejore 
la  garantía,  en  el  término  de  ocho  dias,  i  si  no  se  mejorase  en 
dicho  plazo,  queda  facultado  el  Director  del  Tesoro  para  enajenar 
los  bonos  por  un  corredor  de  comercio,  i  depositar  en  tesorería  su 
producido. 

3.  Reducido  el  contrato  a  escritura  pública,  se  entregará  inme- 
diatamente al  contratista  por  el  injeniero  en  jefe  de  la  Sección  de 
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Ferrocarriles  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas  copias 
autorizadas  de  los  planos,  perñles,  esplicaciones  de  detalles  de  las 
obras  por  ejecutar;  se  levantará  una  acta  del  hecho  que  estenderá 
por  duplicado  i  que  firmarán  dicho  injeniero  i  el  contratista. 

4.  Las  copias  siguientes  que  pueda  necesitar  el  contratista,  de 
los  piezas  anteriores,  no  se  le  facilitarán  gratuitamente  como  las 
anteriores;  no  tendrán  valor  ofícial  mientras  no  hayan  sido  reeo^ 
nocidas  especialmente  por  la  Dirección  Jenei'al  de  Obras  Pú- 
blicas. 

5.  Los  trabajos  se  ejecutarán  bajo  la  vijilancia  de  los  injenieros 
que  designe  el  Gobieriío,  lo  que  tendrá  por  objeto  impedir  al  con- 
tratista apartarse  de  las  instrucciones  que  reciba  del  injeniero  en 
jefe,  tendentes  a  la  ejecución  de  las  obras  en  la  forma  debida,  e 
impedir  igualmente  al  contratista  use  materiales  de  mala  calidad 
en  las  construcciones,  o  que  la  obra  de  mano  o  colocación  de  ellos, 
sea  defectuosa. 

6.  Los  accidentes  fortuitos  que  deterioren  o  derriben  las  obras 
o  que  ocasionen  pérdidas  de  materiales,  serán  soportados  esclusi- 
vamente  por  el  contratista. 

Esceptúasc  el  caso  en  que  la  obra  perjudicada  hubiere  sido  reci- 
bida, aunque  sea  provisoriamente. 

Mas,  si  el  perjuicio  proviene,  aun  en  el  caso  de  hallarse  recibida 
la  obra,  de  algún  defecto  de  construcción,  como  mala  fundación, 
mala  calidad  de  los  materiales  u  otro  defecto  cualquiera,  él  per- 
juicio será  también  soportado  por  el  contratista.       * 

7.  El  contratista  no  podrá  por  sí  mismo  hacer  ningún  cambio 
en  el  proyecto  i  deberá  reemplazar,  con  la  simple  orden  escrita 
del  injeniero  en  jefe,  los  materiales  o  reconstruir  las  obras  cuyas 
dimensiones  o  disposiciones  no  se  encuentren  conformes  con  loa 
planos  u  órdenes  de  servicio. 

Sin  embargo,  si  el  injeniero  reconociere  que  las  modificaciones 
que  ha  hecho  el  contratista  no  son  contrarias  a  la  solidez  de  la 
construcción,  podrán  conservarse,  pero  en  tal  caso  no  tendrá 
derecho  el  contratista  a  ningún  aumento  de  precio  en  razón  de  las 
mejores  dimensiones  o  valores  mas  considerables  que  puedan 
tener  los  materiales  u  obras.  La  ubicación  i  valorización  se  harán 
en  estos  casos  con  arreglo  a  las  dimensiones  prescritas  en  los 
planos. 

Si  por  el  contrario,  las  modificaciones  disminuyen  el  valor  de 
la  obra,  se  reducirán  los  precios  en  consecuencia. 
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Las  disposiciones  de  este  artículo  se  entenderán  sin  perjuicio  de 
lo  que  se  establece  en  los  artículos  52  i  53. 

S.  Si  el  injeniero  en  jefe  juzgara  que  existen  vicios  de  cons- 
trucción, puede  ordenar,  sea  durante  el  curso  de  los  trabajos  o 
antes  do  la  recepción  definitiva,  la  demolición  i  reconstrucción  de 
la  obra  denunciada  de  viciosa,  de  acuerdo  con  el  jefe  de  la  Sección 
de  Ferrocarriles  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas. 

Los  fi^astos  de  reconstrucción  serán  de  cuenta  del  contratista. 

9.  Cuando  el  contratista  no  se  ciña  a  los  planos,  disposiciones 
especiales  u  órdenes  de  servicio  que  se  le  den,  el  injeniero  en  jefe 
dará  cuenta  inmediatamente  del  hecho,  i  si  a  la  espiración  del 
plazo  que  le  fije  el  Ministerio,  el  contratista  no  hubiere  ejecutado 
los  trabajos  i  disposiciones  prescritas,  se  ordenará  que  se  ejecuten 
directamente  o  se  pedirán  propuestas  para  su  ejecución,  de  cuenta 
del  contratista  i  con  arreglo  a  su  fianza  i  retenciones. 

10.  Si  el  contratista  se  negase  a  ejecutar  los  trabajos  indicados 
en  los  planos  i  en  las  órdenes  de  servicio,  podrá  rescindirse  el  con- 
trato, previo  informe  del  injeniero  en  jefe. 

En  tal  caso,  la  fianza  i  retenciones  del  contratista  no  serán 
devueltas  sino  a  la  conclusión  de  los  trabajos,  i  responderán  por 
el  mayor  costo  que  en  definitiva  tenga  la  obia. 

Si  rescindido  el  contrato  se  pidiesen  nuevas  propuestas  para  la 
continuación  de  los  trabajos,  la  fianza  pasará  subsidiariamente  al 
nuevo  Contratista  para  responder  de  todo  aumento  de  costo  en  las 
obras  o  dafio»  i  perjuicios  que  se  hayan  sufrido  con  la  paraliza- 
ción de  los  trabajos  i  cambio  de  contratista. 

11.  En  caso  de  falencia  del  contratista,  su  contrato  queda  ter- 
minado de  hecho,  i  se  aplicarán  al  Fisco  las  retenciones  de  los 
pagos,  herramientas,  etc.,  como  indemnización  de  perjuicios.  La 
fianza  será  retenida  como  en  el  caso  del  artículo  10  hasta  la  con- 
clusión de  los  trabajos,  para  responder  de  daños  i  perjuicios. 

12.  La  falta  de  pagos  de!  contratista  a  sus  trateros,  proveedo- 
res u  operarios  en  jeneral,  notificada  judicialmente  a  la  Dirección 
Jeneral  de  Obras  Públicas,  dará  derecho  para  que  se  pueda  autori- 
zar al  injeniero  en  jefe  a  fin  de  que  se  ejecuten  dichos  pagos  por 
cuenta  del  contratista  i  de  cargo  a  su  fianza  i  retenciones. 

Para  proceder  en  este  caso,  el  injeniero  en  jefe  se  hará  acom- 
pañar de  un  ministro  de  fé  i  pagará  personalmente  a  todos   los 

individuos  anotados  en  las  planillas  por  los  distintos  troteros  o 
alistadores. 
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13.  Lo3  materiales  destinados  a  los  trabajos  no  podrán  ser 
empleados  sino  después  de  haber  sido  comprobados,  aceptados  o 
recibidos  por  el  injeniero  en  jefe  o  sus  delegados  autorizados  al 
efecto.  No  obstante  esta  recepción  del  material,  si  en  la  recepción 
jeneral  de  la  obra  juzgase  el  injeniero  (jue  es  de  mala  calidad  el 
material,  o  mala  la  ejecución  del  trabajo,  podrá  rechazarla,  corrien- 
do de  cuenta  del  contratista  su  reconstniccion. 

El  material  rechazado  deberá  ser  retirado  de  la  obra  por  el 
contratista  a  la  distancia  (jue  exija  el  injeniero  en  jefe  i  en  el  tér- 
mino de  cuarenta  i  ocho  horas,  a  fin  de  (jue  a(]uel  no  pueda  em 
picarlo  en  los  trabajos,  burlando  la  vijilancia  del  injeniero. 

14.  Para  los  efectos  indicados  en  el  artículo  (|ue  precede,  el  con- 
tratista dará  el  respectivo  aviso  con  la  anticipación  necesaria  al 
injeniero  en  jefe,  para  (jue  compruebe,  acepte  i  reciba  los  mate- 
riales a  que  se  refiere  dicho  artículo. 

Si  en  el  término  de  cuarenta  i  ocho  horas,  contado  desde  que 
el  injeniero  reciba  aquel  aviso,  no  hiciere  dicha  comprobación  i 
recepción,  el  contratista  podrá  continuar  los  trabajos,  sujeto  siem- 
pre a  una  inspección,  aprobación  o  rechazo  posterior. 

15.  Ninguna  variación  en  los  precios  de  materiales  i  salarios 
dará  derecho  al  contratista  i  al  Fisco  para  reclamar  aumento  o 
disminución  en  el  precio  convenido  por  las  obnis. 

16.  Los  casos  de  fuerza  mayor  o  de  aumento  de  obras  que  se 
hicieren  valer  por  el  contratista  para  solicitar  un  aumento  en 
algunos  de  los  plazos  convenidos  en  el  contrato,  serán  calificados 
por  el  Director  de  Obras  Públicas,  el  que  fijará  a  la  vez  el  tiempo 
en  que  deberán  aumentarse  dichos  plazos. 

B, — DBL   CONTRATISTA. 

17.  Para  los  efectos  del  contrato,  el  contratista  se  considera  que 
tiene  su  domicilio  civil  en  Santiago. 

18.  El  contratista  se  considerará  para  los  efectos  del  contrato, 
como  ciudadano  chileno;  en  consecuencia,  renunciará  a  la  protec- 
ción que  pudiera  implorar  de  su  respectivo  gobierno,  o  que  éste 
pudiera  oficiosamente  prestarle  en  apoyo  de  sus  pretensiones,  lo 
que  constará  de  una  declaración  que  al  efecto  hará  el  interesado, 
Buscribiendo  un  documento  público. 

19.  Las  mujeres  que  no  administren  libremente  sus  bienes,  los 
septuajenarios,  los  en  interdicción,  los  mayores  de  edad  procesa* 
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dos  criminalmente,  por  delitos  que  merezcan  pena  aflictiva  i  los 
menores,  no  podrán  concurrir  como  proponentes,  ni  servir  como 
fiadores» 

SOi  £1  contratista  no  podrá  ceder  ni  vender  su  contrato,  sin 
autoríeaoion  espresa;  pero  podrá  sub-contratar  los  contratos,  sin 
que  estos  sub-contratos  afecten  en  manera  alguna  al  Fisco,  que- 
dando en  todo  caso,  tanto  el  contratista  personalmente,  como  sus 
garantías,  respondiendo  a  los  desperfectos,  etc.,  de  los  trabajos 
su1>contratados. 

21.  El  contratista  debe  dirijir  personalmente  sus  trabajos,  o 
nombrar  con  acuerdo  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas, 
un  delegado  capaz  de  representarlo,  i  que  tenga  plenos  poderes 
para  obrar  a  su  nombre;  de  manera  que  ninguna  operación  puede 
ser  retardada  o  suspendida  por  ausencia  del  contratista. 

22.  No  obstante  la  representación  del  contratista  por  medio  de 
un  delegado  o  representante  en  las  fa^enas,  todas  las  faltas  por 
incapacidad,  neglijencia  o  de  cualquiera  naturaleza  que  se  ocasio- 
nen en  los  trabemos,  afectarán  directamente  la  responsabilidad 
personal  o  garantías  del  contratista. 

El  delegado  o  representante  podrá  ser  removido  por  la  Direc- 
ción Jeneral  de  Obras  Públicas,  i  en  este  caso,  el  contratista  debe* 
rá  reemplazarlo  por  otro  inmediatamente. 

23.  El  contratista  o  su  representante  deberá  estar  en  las  faenas 
i  CMSompañar  al  injcniero  o  arquitecto  o  ÍDspector  de  las  obras  o 
sientes  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas,  cada  vez  que 
sea  invitado. 

24.  El  contratista  o  su  representante  tendrá  su  residencia  habi- 
tual, durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  en  las  cercanías  de  las 
obras. 

Quince  dias  después  de  la  aceptación  de  su  propuesta  en  el 
Diario  Oficial  (articulo  8  "  de  las  Bases),  el  contratista  indicará 
a  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  P&blicivs  su  residencia  en  las 
cercanías  do  las  faenas. 

25.  Las  notificaciones,  órdenes  de  servicio,  etc.,  i  todas  las  comu« 
nicaciones  serán  dir\jidas  a  esta  residencia,  i  si  el  contratista  no 
hubiese  acusado  recibo  de  ellas,  al  injeniero  o  arquitecto  o  encar* 
gado  de  la  vijilancia  de  los  trabajos,  dentro  de  las  cuarenta  i 
ocho  horas  siguientes,  dichas  notifícaciones  u  órdenes  de  servició, 
etc.,  se  harán  por  los  empleados  administrativos,  al  juzgado  de 
letras  mas  próximo  a  la  residencia  indicada  por  el   contratista,  i 
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desde  este  momento  se  considerará  de  derecho  como  que  se  en^ 
cuentrfiüi  en  pleno  conocimiento  del  contratista,  quedando  él  i 
sas  garantías  responsables  de  los  daños  que  se  ocasionen  por  la 
inobservancia  de  dichas  órdenes. 

26.  No  es  obligatorio  para  el  contratista  el  respetar  orden  de 
servicio  que  no  esté  anota,da  i  foliada  en  el  libro  Diario,  comuni- 
cada por  escrito,  con  espresion  del  folio  i  número. 

87.  El  contratista  estará  obligado  a  poner  en  las  faenas,  el 
número  de  obreros  de  cada  profesión,  que  sean  proporcionados 
con  ]a  cantidad  de  obras  que  hai  que  ejecutar. 

28.  El  contratista  dispondrá  que  sas  ajentes,  contramaestres, 
mayordomos,  etc.,  obedezcan  las  prescripciones  de  los  subdelega- 
dos de  faenas  o  que  la  policía  local  les  prescriban  para  conservar 
el  buen  ófden  en  las  faenas  i  evitar  riñas,  etc. 

29.  El  contratista  tomará  por  su  cuenta  i  riesgo  sus  ajentes^ 
jefes  de  faenas,  etc. 

El  injeniero  en  jefe  podrá  exijir  la  separación  de  cualquiera  de 
los  empleados  del  contratista  por  insubordinación,  desórdenes  en 
las  faenas,  incapacidad  notoria  o  falta  de  probidad,  quedando 
responsable  en  todo  caso  dicho  contratista  de  los  fraudes  o  vicios 
de  construcción  o  de  cualquier  otro  abuso  que  hubiesen  cometido 
estos  empleados. 

80.  Será  obligación  del  contratista  asegurar  de  su  cuenta  i 
riesgo  el  tránsito  de  los  caminos  públicos  que  tengan  que  desviar 
o  modificar,  el  paso  de  las  aguas  de  regadío  cuyo  curso  desvíase, 
modificase  o  suprimiese  provisoriamente  por  los  trabajos. 

31.  El  contratista  deberá  tomar  todas  las  medidas  necesarias 
para  prevenir  la  insalubridad  que  pudiese  resultar  de  los  pozos 
que  trabaje  para  sacar  empréstitos  para  la  construcción  de  los 
terraplenes;  o  cualquier  incidente  que  sobrevenga  a  los  obreros 
por  falta  de  precaucian. 

32.  Las  indemnizaciones  por  ocupaciones  temporales  de  obreros, 
corta  de  árboles  u  otros  perjuicios  que  oca.sione  a  terceros  los  so- 
portará i  pagará  el  contratista. 

83.  En  la  ejecución  de  las  obras  de  arte  i  de  los  trabajos  se  em- 
plearán materiales  de  la  mejor  calidad,  i  el  contratista  estará  obli- 
gado a  eottformarse  en  su  ejecución  con  todas  las  reglas  del  arte 
para  obtener  una  construcción  perfectamente  sólida.  El  tipo  i  de- 
talle de  cada  una  de  estas  obras  de  atte  sé  ctítregaráa  oportuna « 
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mente  al  contratista  por  el  injeniero  en  jefe,  como  también  las 
estacas  de  ubicación  en  el  terreno. 

34.  El  contratista  establecerá  la  vía  de  una  manera  sólida  i  con 
materiales  de  la  mejor  calidad,  distribuyendo  los  durmientes,  etc. 
con  arreglo  a  los  planos  i  a  las  órdenes  do  servicio  que  reciba  del 
injeniero  en  jefe. 

35.  El  estacado  de  la  linca  se  entregara  por  secciones,  levantán- 
dose un  acta  al  efecto,  quedando  obligado  el  contratista  a  su  con- 
servación. 

3G.  El  contratista  se  conformará  con  los  cambios  que  se  le  pres- 
criban durante  el  curso  de  los  trabajos,  siempre  que  se  le  indiquen 
por  escrito  i  bajo  la  responsabilidad  del  injeniero  en  jefe  (i  que 
osten  dentro  de  los  límites  de  la  amplitud  de  las  obras). 

No  se  considerarán  como  trabajos  ejecutados  dentro  de  los  tér- 
minos del  contrato  i  de  cuenta  del  contratista  las  modificaciones 
de  los  planos  que  no  se  justifiquen  con  órdenes  escritas  del  inje- 
niero en  jefe. 

37.  Será  de  cuenta  del  contratista  la  provisión  de  herramientas, 
motores,  etc.,  necesarios  para  los  trabajos,  la  instalación  de  las 
faenas,  almacenes,  depósitos  de  materiales,  establecimientos  de  ca- 
minos de  servicios,  conservación  de  las  estacas  del  trazado  en  la 
parte  que  le  haya  sido  entregada,  i  todos  los  demás  costos  de  la 
obra. 

38.  Los  rieles  i  sus  accesorios  se  entregarán  al  contratista,  sin 
cargo,  en , ,  quedando  responsable  de  su  con- 
servación i  cuidado,  i  corriendo  de  su  cuent^i  los  gastos  relativos 
a  esta  obligación. 

39.  El  Gobierno  suministrará  desde  luego  al  contratista  el  si- 
guiente material  rodante  para  la  ejecución  de  los  trabajos: 

Locomotoras  (     A  medida  que  el  Gobierno  tenga  disponi- 

Carros  planos  -  ble  mayor  cantidad  de  material  rodante,  se 

Id.     lastreros       [lo  proporcionará  también  al  contratista. 

El  contratista  recibirá  este  material  bajo  inventario,  quedando 
responsable  de  su  conservación,  debiendo  entregarlo  en  estado  de 
servicio  al  terminar  los  trabajos,  pagando  todos  los  daños  o  dete- 
rioros que  haya  recibido. 

40.  El  contratista  hará  todos  los  trasportes  por  su  cuenta,  no 
teniendo  derecho  a  rebaja  en  los  fletes  por  ferrocarriles  ni  libera* 
cionde  derechos  de  aduana  por  los  artículos  que  interne. 
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41.  A  la  conclusión  do  los  trabajos  fijará  el  contratista  los  pos- 
tes kilométricos  de  la  línea,  desde  el  cero  que  le  indique  el  inje- 
niero  en  jefe. 

42.  El  contratista  dará  aviso  por  escrito,  en  el  término  de  ocho 
dias,  de  las  circunstancias  de  cualquier  jénero  que  puedan  influir 
en  la  buena  ejecución  de  los  trabajos. 

43.  Tjas  excavaciones  de  los  cimientos  de  las  obras  de  arte  o  de 
los  edificios  de  las  estaciones,  etc.,  se  llevarán  hasta  llegar  al  te- 
rreno firmo,  i  cuando  estén  por  terminarse,  el  contratista  lo  avi- 
sará por  escrito  al  injcniero  en  jefe,  quien  personalmente  o  por  su 
representante  examinará  la  excavación.  • 

C. — DE  LOS  PAGOS 

44.  Las  planillas  de  pago  se  harán  al  fin  de  cada  mes,  i  deben 
ser  fínnadas,  en  todo  caso,  por  el  contratista  o  su  mandatario,  es- 
tendiéndose por  duplicado. 

El  pago  de  las  planillas  se  hará  en  los  primeros  dias  del  mes 
siguiente,  con  deducción  de  un  10  por  ciento  del  total  de  los  abo- 
nos, como  retención  para  acrecentar  la  garantía. 

Dicha  garantía  no  será  devuelta  al  contratista  sino  después  do 
cancelado  su  contrato . 

4>5.  En  dichas  planillas  deben  figurar  como  abonos  los  valores 
de  las  obras  realmente  ejecutadas  i  que  no  hayan  sido  tachadas 
por  los  ajentes  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas. 

Figuran  como  descuentos: 

1.*  El  10  por  ciento  de  retenciones  de  que  se  ha  hablado  en  el 
artículo  44. 

2.**  Los  valores  de  los  cubos  de  obras  que  hayan  sido  pagadas 
i  que  hayan  sido  mandadas  demoler  después,  por  vicios  de  cons- 
trucción o  mala  calidad  de  materiales. 

3.*^  La  cuota  de  un  décimo  del  valor  total  de  los  materiales  i 
herramient&s  que  el  Fisco  proporciona  al  contratista  a  que  se  re- 
fiere el  artículo  1.® 

4."*  Las  multas  i  demás  cargos  en  que  haya  incurrido  el  contra- 
tista según  el  contrato. 

46.  Si  la  planilla  fuese  firmada  bajo  reserva,  el  contratista  de- 
qerá  presentar  por  escrito  al  injeniero  en  jefe,  en  el  término  de 
diez  dia.s,  las  observaciones  que  tenga  que  hacer.  Pasado  este  plazo 
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i  no  habiendo  el  conti^atista  presentado  reclamo  escrito^  la  planilla 
se  tendrá  como  aceptada  i  íirmada  sin  observación. 

47.  Si  en  el  término  de  diez  días  hubiese  hecho  el  contratista 
sus  observaciones  por  escrito,  firmará  la  planilla  haciendo  refe- 
rencia al  pliego  de  observaciones  i  se  le  abonará  el  valor  que  in- 
dique el  injeniero  en  jefe  sin  perjuicio  de  que  la  Dirección  Jene- 
ral  de  Obras  Públicas  practique  las  dilijencias  del  caso  para  darse 
cuenta  de  Isis  observaciones  del  contratista  i  proponga  al  Ministe- 
rio la  resolución  que  crea  conveniente, 

48.  Si  previos  los  informes  necesarios,  el  Ministerio  encuentra 
justas  las  reclamaciones  del  contratista,  el  importe  de  los  valores 
reclamados  se  agregará  a  la  planilla  del  mes  siguiente. 

49.  Siempre  que  el  valor  de  las  retenciones  alcance  a  la  suma 
de  veinticinco  mil  pesos  {$  25,000),  podrá  el  contratista  solicitar 
su  canje,  constituyendo  préviamante  un  depósito  equivalente  en 
bonos  de  la  Caja  Hipotecaria  o  de  los  Bancos  Chileno  Garantiza- 
dor  de  Valores  o  Hipotecario  de  Chile,  en  la  misma  forma  i  con- 
diciones espresadas  en  el  artículo  2." 

50.  Sí  no  hubiera  fondos  públicos  disponibles  pái*a  efectuar  el 
pago  de  alguna  o  algtítias  de  las  planillas  mensuales,  la  Dirección 
de  Obras  Públicas  dará  cuenta  inmediatamente  al  Ministerio  de 
haberse  quedado  sin  cubrir  dichos  estados. 

I  si  dentro  del  término  de  un  mes,  a  contar  desde  la  fecha  del 
estado  insoluto,  éste  no  hubiere  sido  pagado,  se  principiará  a  abo- 
nttf  Al  contratista  el  interés  legal  del  6  por  ciento  hasta  el  plazo 
de  un  semestre. 

Vencido  el  plazo  anterior,  si  aun  no  hubiera  sido  cubierta  la 
planilla,  se  abonará,  a  mas  del  Ínteres  legal,  el  penal  del  2  por 
ciento  mensual. 

En  ningún  caso  de  los  que  se  han  contemplado,  el  contratista 
podrá  alegar  prórroga  en  sus  plazos,  ni  tiempo  como  causal  de 
mora  o  entorpecimiento  en  las  faenas;  i  por  consiguiente  no  puede 
reclamar  perjuicios  de  ninguna  naturaleza  por  el  atraso  en  los 
pagos  de  los  dividendos  o  planillas. 

D.— MODIFICACIONES  EN  LOS  TRAZADOS  I  OBRAS  NUBVAS 

51.  El  injeniero  en  jefe  podrá  introducir  las  modificaciones  qucí 
u^gite  útiles  en  los  trazados  de  los  ante-proyectos,  pero  no  proce- 
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derá  a  sü  ejecución  sin  la  aprobación  del  Ministerio  de  Obras  Pá-> 
blicas« 

En  estos  casos  se  abonará  al  contratista  la  obra  en  mas  o  se 
descontará  la  obra  en  monos,  en  C3nfoi*midad  con  el  artículo  4.° 
de  las  Bases 

6S.  Cuando  se  juitgue  necesario  ejecutar  obras  no  previstanij  se 
recabará,  ante  todo,  la  aprobación  del  Ministerio  de  Obras  Fábli* 
cas.  En  oste  caso,  los  precios  de  dichas  obras  se  determinarán  en 
conformidad  con  la  serie  de  precios  de  la  propuesta.  Si  no  se  eU' 
centrasen  dichas  obras  en  la  serie  de  precios  i  no  se  hubiese  fijado 
precio  especial  ántos  de  principiar  el  trabajoj  se  procederá  a  ava^ 
luarlos  con  arreglo  a  los  precios  corrientes  del  pais  por  el  injenie-» 
ro  en  jefe,  agregando  16  por  ciento  a  favor  del  contratista.  Si  el 
contratista  no  aceptase  el  precio  fijado  por  dicho  injeniero,  la  Di- 
rección de  Obras  Públicas  la  hará  ejecutar  en  la  forma  que  esti** 
maro  eonveniente« 

E. — RECEPCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS 

53.  Terminados  los  trabajos,  se  procederá  a  su  recepción  provi- 
soria, levantándose  al  efecto  acta  por  triplicado. 

La  recepción  definitiva  no  tendrá  lugar  sino  un  año  después. 

Durante  este  año,  le  corresponderá  al  Fisco  la  esplotacion  i  con- 
servación de  la  vía  correspondiente;  i  al  contratista  las  reparacio- 
nes de  los  desperfectos  de  las  obras  que  no  sean  ocasionadas  por 
la  esplotacion. 

54.  Hecha  la  recepción  provisoria,  se  cancelará  la  garantía  o  se 
devolverán  los  dos  tercios  de  las  retenciones,  en  caso  de  que  no 
haya  tacha  contra  el  contratista;  quedando  entonces  las  retencio- 
n&s  o  garantías  i  un  tercio  de  ellas  para  responder  a  los  cargos 
que  pudieran  resultar,  hasta  la  recepción  definitiva. 

55.  El  Fisco  podrá  usar  administrativamente  de  las  retenciones, 
si  el  contrati?$ta  no  atiende  a  los  desperfectos  de  las  obras,  previa 
notificación  hecha  por  la  autoridad  local. 

56.  Para  la  recepción  definitiva  de  la  línea,  el  mismo  injeniero 
en  jefe  certificará  que  durante  el  término  de  la  garantía,  el  con- 
tratista ha  atendido  a  las  reparaciones  i  conservación  de  la  línea 
i  obras  de  arte,  conforme  a  lo  estipulado. 

57.  Se  levantará  un  acta  por  duplicado  de  la  recepción  definiti- 
va, con  las  observaciones  a  que  diere  lugar;  acta  que  deberá  ser 
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firmada  por  el  contratista^  por  el  injeniero  en  jefe  i  por  el  Jefe  de 
la  Sección  de  Ferrocarriles  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas. 

F.— CONTENCIONES 

58.  Cualquiera  dificultad  o  contención  que  ocurra  entre  algu- 
nos de  los  injenieros  residentes  del  Estado  i  otro  injeniero  comi- 
sionado o  mandatario  del  contratista,  en  la  construcción  de  algu- 
na obra,  calidad  de  Jos  materiales,  i  en  jeneral,  en  la  construcción 
práctica  del  contrato,  será  decidida  por  el  Inspector  Jeneral  de 
Obras  Pública,s  que  designe  el  Gobierno,  con  apeUxcion  al  Ministe- 
rio de  Industria  i  Obras  Públicas,  que  resolverá  en  definitiva. 

59.  Las  dificultades  de  cualquiera  naturaleza  a  que  pudiera  dar 
oríjen  la  interpretación  i  ejecución  del  contrato,  serán  falladas  su < 
mariamente  i  sin  ulterior  recurso  por  \m  arbitro  arbitrador,  nom- 
brado de  acuerdo  entre  el  Ministro  de  Industria  i  Obras  Pública 
i  el  contratista. 
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60. — Especificaciones  jenerales  para  la  construcción 

de  ferrocarriles 


Los  trabajos  consisten  particularmente  en  terraplenes,  cortes, 
túneles,  albañilería,  carpintería,  pintura,  etc.,  etc.;  para  la  cons- 
trucción (le  los  puentes,  eiliíiciospara  estaciones,  casas  de  guarda- 
caminos  i  de  camineros,  como  también  para  las  obras  accesorias 
de  las  estaciones,  como  plataformas  para  cargar  i  descargar,  alba^ 
nales  de  desagües,  pozos,  etc.,  comprenden  también  los  terraplenes 
para  nivelar  los  suelos  de  los  patios  hasta  la  altura  de  los  rieles 
de  la  vía  i  abrir  los  caminos  que  conducen  a  esos  patios. 

MODO   DE   EJECUTAR   LOS  TRABAJOS 

Antes  de  principiar,  los  trazados  se  harán  por  los  injenieros  del 
Gobierno  en  presencia  del  contratista  o  su  representante,  que 
estará  obligado  a  cusistir  a  esas  operaciones. 

El  contratista  será  responsable  de  los  trazados  hechos  en  su 
presencia  i  será  obligado  a  verificarlos. 

Esta  cláusula  tiene  por  (in  obligarle  a  vijilar  la  conservación 
de  las  estacas  i  a  reemplazar  las  que  se  cambien  o  quiten. 

El  contratista  completará  él  mismo  los  trazados,  reemplazando 
todos  las  estacas  intermedias,  listones  o  planchas  necesarias  para 
señalar  exactamente  a  los  obreros  los  trabajos  que  deben  ejecutar. 

CORTES 

Todos  los  cortes  serán  ejecutados  exactamente  según  los  perfiles 
o  secciones  trasversales  que  se  remitirán  al  contratista. 

Se  encontrará  en  el  perfil  lonjitudinal  las  profundidades  de  los 
cortes  sobre  el  eje  del  camino. 

La  anchura  de  los  cortes  en  la  línea  de  formación  será  de  seis 
metros,  cualquiera  que  sea  la  inclinación  de  los  taludes,  los  cuales 
son  señalados  sobre  las  secciones  trasversales. 

El  material  que  resulte  de  los  cortes  será  empleado  en  térra- 
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plenes,  según  las  indicaciones  jenerales  del  perfil  centro-gráfico  i 
las  instrucciones  particulares  que  el  contratista  recibirá  en  el  cur- 
so de  la  ejecución. 

Todas  las  piedras  gruesas,  susceptibles  de  ser  empleadas  en  la 
formación  de  los  empedramientos,  revestimientos  o  murallas  de 
sostenimiento,  o  cualquiera  otrck  obra  de  mamposteria  para  los 
puentes,  etc.,  se  depositarán  a  un  lado,  para  ser  posteríormente 
sacadas  i  llevadas  a  los  lugares  donde  se  necesitaren. 

En  caso  do  encontrarse  en  los  cortes  materiales  buenos  para 
lastre,  como  seria,  por  ejemplo,  el  ripio  o  granito  descompuesto, 
se  pondrá  cuidadosamente  en  reserva,  para  ser  empleado  en  con- 
formidad a  las  instrucciones  del  injeniero  en  jefe  i  que  serán 
dadas  al  contratista  en  el  curso  de  la  ejecución. 

Todas  las  superficies  de  los  taludes  de  los  cortes  serán  perfecta- 
mente planas,  segqn  las  indicaciones  i  los  perfiles  remitidos  al 
contratista,* 

Todas  las  manos  de  obra,  todas  las  sujeciones  i  todos  los  gastos 
imprevistos  a  los  cuales  darán  lugar  la  ejecución  de  los  artículos 
anteriores,  hacen  parto  de  los  cargos  de  la  adjudicación  i  no  po- 
drán dar  lugar  a  ninguna  indemnización. 

TERRAPLENES 

A-Ptes  de  principiar  ]os  terraplenes  so  sacará  del  lugar  que 
deben  ocupar,  todos  los  troncos,  raices,  i,  en  fin,  todo  material 
vejetal  susceptible  de  podrir. 

En  el  caso  de  ejecutarse  los  terraplenes  sobre  terrenos  con  decli- 
ve do  mas  de  diea  grados  de  inclinación,  se  hará  en  éstos  escalones 
horizontales,  de  mas  o  menos  un  metro  de  altura,  los  cuales  ten- 
drán un  declive  del  lado  del  cerro. 

Los  terraplenes  tendrán  en  la  línea  de  formación  una  anchura 
de  cinco  metros  cincuenta  centímetros,  sin  incluir  el  lastre  para 
recibir  la  vía  pernianente. 

Los  taludes  serán  de  uno  i  medio  de  base  por  uno  de  altura,  a 
escepcion  de  las  partes  arenosas  sin  revestimiento  de  champas, 
que  tendrán  dos  de  base  por  uno  de  altura.  En  el  curso  de  la  eje- 
cución el  injeniero  en  jefe  tendrá  el  derecho  de  modificar  las 
dimensiones  de  los  terraplenes. 

El  eje  se  trazará  con  estacas  a  cuarenta  metros  de  distancia  en 
las  partes  rectas,  i  de  veinte  metros  en  las  partes  curvas. 
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una  vez  ñjada  la  línea  central,  eje  del  camino,  el  contratista  se 
recibirá  de  él  i  lo  hará  completar  por  sus  ajentes,  bajo  la  vijilan- 
cia  de  los  injenieros  del  Gobiern'^.  Los  hombres  que  ayuden  a  los 
injenieros  en  el  trazado,  como  también  las  estacas  de  altura  o 
intermedias,  planchas  o  listones  necesarios  para  la  buena  ejecu- 
ción de  los  terraplenes,  serán  suministrados  por  el  contratista; 
que  quedará  responsable  de  su  conservación. 

El  contratista  deberá  conformarse  exactamente  a  los  perfiles, 
órdenes  de  servicio,  indicaciones  o  instrucciones  que  le  serán  dadas 
por  escrito  por  los  injenieros. 

Los  terraplenes  se  harán  sobre  todo  el  ancho  del  camino  por 
capas  horizontales  sucesivas,  de  veinticinco  centímetros  de  espe- 
sor, si  se  emplea  para  su  ejo.cucion  la  carretilla;  de  cincuenta  cen- 
tímetros en  caso  de  emplear  carretones,  i  de  toda  su  altura  en  ca.90 
de  usar  wagones  sobre  rieles,  siendo  prohibido  el  empleo  de  los 
andamios. 

No  podrán  permanecer  en  los  terraplenes  los  troncos,  raices  de 
árboles,  ni  ninguna  parte  vejetal.  Todos  los  terrones  de  mas  de 
veinte  centímetros  de  grueso  deberán  ser  quebrados  i  los  vacíos 
rellenados  con  cuidado. 

Para  compensar  la  compresión  de  los  terraplenes  se  les  dará  un 
exceso  de  altura,  i  éste  será  fijado  en  cada  caso  por  el  injeni'éro. 

El  contratista  tendrá  que  lev^antar  los  terraplenes  a  la  altura 
indicada,  sin  exijir  ningún  aumento  en  el  precio  que  corresponde 
a  los  cubos  dados  por  los  perfiles. 

Concluidos  que  sean  los  terraplenes,  se  trazará  de  nuevo  la  lí- 
nea central  del  camino  i  se  fijarán  los  niveles  de  modo  que  los  te- 
rraplenes queden  enteramente  concluidos  en  conformidad  con  los 
perfiles;  sin  perjuicio  del  aumento  señalado  en  el  artículo  anterior. 

No  se  admitirá  ninguna  irregularidad,  sea  por  la  dirección,  sea 
por  la  altura. 

Los  chaflanes  de  los  terraplenes  se  harán  en  tanto  que  se  pueda 
fje  tierra  vejetal,  i  se  einpleavá  la  que  se  encontrare  en  las  zanjas 
laterales,  principahncnte  en  la  formación  de  pilos.  Los  chaflanes 
presentarán,  concluidos,  una  superficie  perfectamente  plana,  bien 
pi.soneada  con  un  pisón  chato. 

En  las  partes  donde  lo.s  terraplenes  estén  espuestos  a  las  creces 
(Je  los  ríos,  formados  de  arena  i  defendidos  por  revestimientos  de 
piffdr^  3epas  o  murallas,  se  colocará  entre  la  arena  i  Iéis  piedras 
d^  defensa  una  capa  de  tierra  gredosa  o  de  ripios  do  las  canteras, 
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a  lo  menos  de  un  metro  cincuenta  centímetros  de  espesor,  me- 
dida horizontalmente  i  perfectamente  pisoneada  por  capas  hori- 
zontales de  veinte  centímetros  de  altura. 

Todas  las  manos  de  obra  necesarias  para  la  observación  de  las 
condiciones  señaladas  anteriürmento.  para  las  cuales  no  se  ha  fija- 
do un  precio  especial  en  l:i  serie  que  acompañe  la  presente  especi- 
ficación, son  esplícitamcnto  comprendidos  en  la  serie  de  los 
precios  para  la  estraccion,  palear,  cargar,  descargar,  emparejar,  en- 
corvar, etc.,  etc. 

En  las  partes  sumorjibics,  después  de  ser  arreglados  los  taludes 
de  los  terraplenes,  si  están  formados  enteramente  de  arena,  se  co- 
locará sobre  ellos  una  capa  de  tieria  vojctal  de  diez  centímetros 
de  espesor  o  céspedes  puestos  de  soga.  Se  abonará  al  contratista  el 
precio  de  la  serie.  En  caso  de  poner  tierra  vejetal,  se  sembrará  so- 
bre ella  semilla  de  alfalfa  en  tiempo  oportuno  o  cualquiera  otra 
planta  que  señalará  el  injenieroen  jefe  en  el  curso  de  la  ejecución. 

El  contratista  tendrá  dereóho  a  emplear  el  material  de  los  cor- 
tes en  terraplenes  a  distancias  mayores  que  las  señaladas  en  la  se- 
rie, o  depositar  fuera  de  las  zanjas  laterales  o  chaflanes  de  los  cor- 
tes, según  mas  le  convenga.  Pero  en  todo  caso^  los  depósitos 
tendrán  del  lado  de  la  línea  un  chaflán  de  un  metro  cincuenta 
centímetros  de  base  por  un  metro  de  altura,  i  su  pié  quedará  por 
lo  menos  a  tres  metros  de  disi/ancia,  sea  del  borde  de  la  zanja  la- 
teral, sea  de  la  cresta  del  chaflán  del  corte. 

Toflos  los  terraplenes  alrededor  de  his  obras  de  mam postería  se- 
ca en  mezcla,  se  harán  sobre  nn  largo  de  a  lo  menos  dos  veces  su 
altura,  por  capas  de  veinte  centímetros  do  altura,  perfectamente 
pisoneadas  i  se  tomarán  todas  las  precauciones  necesarias  que  in- 
dicará el  injeniero,  para  evitar  todo  daño  a  la  fábrica. 

ZANJAS  DE   DESAGÜE 

En  los  llanos,  la  línea  llevará  excavaciones  laterales  o  zanjas  de 
iesagiie  a  ambos  lados  i  en  los  cortes  en  la  parte  superior  de  los 
chaflanes. 

Toda  excavación  lateral  o  zanja  de  desagüe  entre  los  terraple- 
nes o  cortes  i  los  cierro?,  sea  para  la  estraccion  de  material,  sea 
para  desagüe,  llevará  a  cada  lado  un  chaflán  de  uno  por  uno  o  de 
45**,  por  lo  menos;  la  distancia  entre  la  parte  superior  del  chaflán 
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de  la  zanja  i  el  pié  del  chaQan  del  terraplén  o  parte  superior  del 
chaflán  del  corte,  será  de  un  metro  a  lo  meónos. 

El  fondo  i  los  lados  de  las  zanjas  laterales  se  arreglarán  de  mo- 
do a  permitir  la  circulación  de  las  aguas  i  evitar  los  derrumbes 
del  terreno.  La  profundidad  de  las  excavaciones  se  fijará  por  los 
injenieros. 

En  el  caso  de  encontrarse  en  las  excavaciones  laterales,  hechas 
para  formar  terraplenes,  materiales  buenos  para  el  lastre,  se  pon- 
drá en  reserva  para  ser  empleado  ulteriormente  i  el  contratista 
seguirá  la  excavación,  conformándose  a  las  instrucciones  de  los  in- 
jenieros del  Gobierno. 

MAMPOSTERÍA   DB   PIEDRA   BRUTA  CON   MEZCLA 

Las  piedras  brutas  que  entraren  en  la  fabricación  de  la  albañi- 
lería  serán  puestas  a  baño  de  mezcla  i  bien  trabadas. 

Se  colocarán  a  la  mano,  siempre  sobre  la  cara,  la  mas  ancha  i 
apretada,  resbalándolas  unas  sobre  otras,  de  modo  (jue  la  mezcla 
refluya  a  la  superficie  por  todas  las  junturas.  Las  piedras  serán 
apretadas  o  golpeadas  con  el  mango  del  martillo,  las  que  se  que- 
braren serán  repuestas  de  nuevo,  después  de  haber  quitado  los 
pedacitos  i  puesto  mezcla  nueva  en  la  quebradura.  Las  junturas 
bien  llenas  de  mezcla  serán  guarnecidas  con  peilacitos  do  piedra 
dura,  puestos  i  apretados  de  modo  que  cada  piedra  ordinaria  o 
pedacito  sea  siempre  envuelto  en  mezcla. 

Las  piedras,  las  mas  grandes  i  las  mas  bonitas  con  cara*^,  serán 
empleadas  en  los  paramentos;  será  menester  labrar  con  el  grueso 
del  martillo  las  caras  del  paramento  i  enderezar  las  junturas  i  le- 
chos inferior  i  superior.  Todas  esas  piedras  se  emplearán  sin  hile- 
ras arregladas  de  antemano;  es  decir^  a  junturas  perdidas  o  de 
suerte,  si  la  obra  no  excede  de  dos  metros  de  altura;  en  el  caso 
contrario,  cada  dos  metros  se  haría  una  hilera  bien  nivelada. 

La  calidad  i  las  dimensiones  de  las  piedras  deberán  ser  en  todo 
caso  aprobadas  por  el  injeniero,  como  todos  los  materiales. 

Después  de  acabar  cada  parte  del  trabajo,  las  junturas  serán 
hechas  de  nuevo,  sacando  la  mezcla  esterior  i  poniendo  otra  según 
las  precauciones  que  se  observan  en  esta  clase  de  trabajos,  de  tal 
modo  que  la  obra  ofrezca  el  aspecto  mas  satisfactorio. 

No  se  fabricará  cada  dia  sino  la  mezcla  necesaria  para  el  traba- 

19 


142  RECOPILACIÓN  DE  LEYES  I  DECRETOS 

jo  del  mismo  dia  i  no  se  empleará  bajo  ningún  pretesto  mezcla 
vieja  o  remojada. 

En  verano,  o  mas  bien  antes  de  asentar  las  piedras,  se  remoja- 
rán bien  echando  encima  agua  limpia. 

Cada  vez  que  se  vuelva  a  seguir  la  albauilfa'ía  sobre  una  parte 
que  ha  tenido  tiempo  de  secarse,  se  raspará  la  mezcla  de  las  jun- 
turas con  las  planillas,  se  barrerá  bien  con  una  escoba  i  después 
de  haber  sacado  todo  el  polvo,  se  mojará  bien  para  facilitar  la 
adherencia  de  la  nueva  capa  de  mezcla. 

Las  piedras  que  se  emplearen,  vendrán,  sea  de  los  cortes  o  de 
canteras  abiertas  a  prop(5.sito,  i  en  ningún  caso  se  permite  el  em- 
plear piedras  redondas  o  rodadas,  sin  ser  previamente  quebradas 
para  ofrecer  ángulos  i  aristas,  i  en  caso  de  emplearse  piedra  de  la 
clase  de  las  prohibidas,  se  deshará  la  obra  a  espensas  del  contra- 
tista. 

PIEDRAS  CANTEADAS   O   DE   SILLARES 

Las  piedras  se  sacarán  de  las  canteras  designadas  por  los  inje- 
nieros  i  de  los  mejores  banco.s,  deberán  ser  duras  i  tener,  en  tin, 
las  cualidades  que  requiere  esta  clase  de  material. 

La  manipostería  de  piedras  canteadas  se  hará  por  hileras  arre- 
gladas, de  altura  poco  mas  o  menos  igual  i  según  los  planos  de 
detalles  que  serán  remitidos  por  el  injeniero  en  jefe,  en  el  curso  de 
la  ejecución. 

En  todo  caso,  la  diferencia  entre  <los  hileras  intermedias  conse- 
cutivas nt>  podrá  exceder  do  la  sétima  parte  de  su  altura  de  la 
mas  chica.  En  las  hileras,  las  piedras  se  arreglarán  por  soga  i  ti- 
zón, cuyo  lai'go  será  por  lo  menos  igual  a  una  vez  i  media  de  la 
altura  i  las  junturas  verticales  trabarán  por  lo  menos  veinte  cen- 
tímetros. 

Los  paramentos  de  las  piedras  (jue Jarán  toscos,  sin  que  por  eso 
la  parte  mas  saliente  pueda  sobresalir  diez  centímetros  del  plano 
de  las  aristas,  lo  demás  se  desbastará  con  la  punta  del  martillo  i 
serán  sin  astillónos  ni  albornos;  serán  cercados,  por  aristas  bien 
acabadas,  que  en  ningún  caso  podrán  sor  monos  del  ángulo  recto, 
i  que  serán  realzadas  por  cinceladuras  do  dos  centímetros  de  an- 
chura, uniforme;  no  ^e  admitirá  ningún  pedazo  puesto  con  másti- 
cos en  los  paramentos. 

Los  lechos,  como  las  junturas,  no  ofrecerán  ningún  desgalmie 
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sobre  un  largo  de  quince  centímetros  del  paramento.  Tendrán  una 
cinceladura  al  rededor,  i  el  resto  labrado  con  la  punta  fina  del 
martillo;  sobre  todas  las  partes  donde  las  piedras  canteadas  debe- 
rán estar  en  contacto,  en  ningún  caso  se  admitirán  junturas  a 
menos  de  cinco  centímetros  do  las  aristas  entrantes  o  veinticinco 
centímetros  do  las  aristas  salientes. 

Las  piedras  canteadas  so  colocarán  siempre  sobre  su  lecho  dé 
cantera,  sin  el  recurso  de  cuña,  sobre  una  capa  de  mezcla  fina  de 
dos  centímetros  i  batidas  después  con  un  pisón  de  madera,  del  peso 
(le  diez  a  quince  kilogramos,  de  modo  a  reducir  las  junturas  hori- 
zontales a  ocho  o  diez  milímetros  de  grueso,  i  hacer  retroceder  la 
mezcla  lo  mas  posible  en  las  junturas  verticales,  las  cuales  so  con- 
cluirán de  rellenar,  haciendo  penetrar  en  ellas  mezcla  con  arena 
pasada  al  codazo,  con  el  recurso  de  una  ficha  con  dientes  i  no  por 
e)  derrame,  que  es  espresamente  prohibido. 

Las  junturas  verticales  tendrán  cinco  milímetros  de  espesor. 
Cada  hilera  será  perfectamente  recortada  a  nivel  antes  de  colocar 
la  siguiente;  siempre,  antes  de  poner  una  hilera  nueva,  se  barrerá 
bien  i  se  mojará  la  de  abajo  para  estender  encima  la  capa  de 
mezcla. 

Las  piedras  canteadas  de  sujeción,  como  cornisas,  coronamien- 
tos de  loza  para  plataformas,  torna-mesas,  so  trabajarán  a  cincel 
por  la  parte  arista  i  al  martillo  por  el  recto. 

Los  lechos  i  junturas  serán  degradados  sobre  tres .  centímetros 
de  profundidad,  a  medida  que  suba  la  manipostería,  para  hacer 
después  de  su  conclusión  borradas  con  agua  i  escobas  con  hilos  de 
alambre  p:ira  recibir  el  cimiento  hidráulico,  el  cual  (juedará  siem- 
pre en  retreta  eii  relación  con  el  paramento  de  la  piedra  canteada. 

Los  paramentos  serán  alisados  o  pulidos,  i  revocados  con  cui- 
dado, todos  los  defectos  do  labrados  serán  rectificados,  todas  las 
rebabíis  de  mezcla,  marcas  o  números  de  orden  de  aparejos,  etc.. 
serán  quitados,  de  modo  que  los  paramentos  queden  perfectamen- 
te li.sos. 

PIEDRAS  DESBASTADAS 

Las  piedras  desbastadas,  empleadas  en  los  fundamentos  o  ma- 
uiente  como  los  de  la  jpiedra  canteada*;  Se  colocarán  del  mismo 
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modo  que  la  piedra  canteada,  con  la  sola  diferencia  que  las  jun- 
turas verticales  podrán  tener  hasta  un  centímetro  de  grueso,  i  las 
horizontales  hasta  un  centímetro  i  medio. 

El  emboquillado  se  hará  a  medida  que  se  levante  la  albañilería, 
con  la  planilla,  apretando  fuertemente  la  mezcla  contra  la  piedra, 
quitando  todas  las  rebabas,  alisando  la  mezcla  hasta  que  no  de 
lugar  a  ninguna  partidura  i  que  la  mezcla  adquiera  un  color  os- 
curo bien  pronunciado. 

El  emboquillado  quedará  siempre  en  retreta,  en  relación  con  el 
paramento  de  las  piedras. 

MAMPOSTERfA    DE   LADRILLOS 

Los  ladrillos  deberán  ser  bien  cocidos,  sonoros  i  de  forma  per- 
fectamente rectangular  o  cortados  según  el  radio  do  las  curvas, 
para  las  cuales  están  destinados,  cada  vez  que  lo  exijiere  el  inje- 
niero  en  jefe,  quien  dará  instruccionCvS  sobre  el  modo  de  colocar 
los  ladrillos  en  todos  los  casos  particulares. 

Los  ladrillos  serán  bañados  en  el  agua  antes  de  su  empleo,  se 
harán  resbalar  sobre  la  mezcla,  apretándolos  con  la  mano  i  gol- 
peados con  el  mango  de  la  planilla  hasta  que  la  mezcla  refluya 
en  las  junturas;  se  colocarán  de  soga  i  tizón,  de  manera  a  fornnar 
trabas  a  todos  lados.  Se  pondrá  en  esta  parte,  cuando  se  pida, 
ladrillos  en  penetración  para  afirmar  la  mampostería  de  ladrillos 
con  el  resto  de  las  paredes  o  murallas.  Todo  ladrillo  quebrado  será 
quitado  de  la  obra. 

Las  junturas  o  lechos  no  podrán  tener  mas  de  un  centímetro  de 
espesor. 

Se  quitará  las  cimbras  una  vez  cerradas  las  bóvedas,  confor- 
mándose a  las  órdenes  que  dará  sobre  el  particular  el  injeniero 
en  jefe,  en  el  curso  de  la  ejecución,  al  contratista,  antes  de  seguir 
la  albañilería  encima  de  los  arcos. 

Los  paramentos  esteriores  serán  degradados  i  emboquillados 
con  mezcla  de  cimiento  hidráulico,  bien  apretado;  antes  de  colocar 
el  cimiento,  los  ladrillos  serán  bien  lavados  i  limpiados  de  modo 
de  volver  a  su  antiguo  color,  se  Jes  raspará,  si  es  necesario,  con 
pedazos  de  ladrillos. 
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PIEDRAS  SECAS   PARA   MURALLAS,   REVESTIMIENTOS, 

EMPEDRAMIENTOS,  ETC. 

La  manipostería  de  piedras  secas  para  la  construcción  de  las 
murallas  de  sostenimiento,  como  los  revestimientos  para  defender 
de  las  creces  los  terraplenes  al  lado  de  los  rios,  se  harán  del  mismo 
modo  i  con  el  mismo  cuidado  que  la  albañilería.  Para  las  piedras 
de  paramentos  se  escqjcrá  siempre  las  mas  grandes  i  bonitas,  la 
cara  se  labrará  con  la  punta  del  martillo  i  los  lechos  i  junturas 
con  la  cabeza  del  martillo,  se  colocarán  de  modo  que  siempre  la 
dimensión  mas  grande  sea  de  tizón  i  perpendicular  al  plan  de  la 
muralla  o  del  chañan.  En  las  murallas  grandes  i  a  cada  metro 
superncial  del  paramento  habrá  por  lo  menos  una  piedra  puesta 
de  tizón,  cu  va  cola  no  sea  inferior  a*  setenta  i  cinco  centímetros, 
no  se  hará  hilera  legular,  sino  de  suerte;  pero  cada  dos  metros 
medidos,  según  el  chañan,  se  nivelará  la  hilera.  Los  huecos  entre 
las  piedras  principales  de  estas  murallas  o  revestimientos  se  relle- 
narán con  pedacitos  largos  i  chatos,  golpeados  con  el  martillo; 
ningún  hueco  podrá  exceder  de  dos  centímetros  en  su  menor  di- 
mensión, i  estas  prescripciones  se  observarán  tanto  para  el  interior 
de  la  mampostería  como  también  para  su  paramento. 

En  los  revestinsientos,  las  cohís  de  las  piedras  serán  perfecta- 
mente acuñada.s  sobre  el  chañan  que  las  recibirá. 

Después  de  acabadas  las  murallas  i  los  revestimientos,  deberán 
presentar  curvas  sin  codos  o  superficies  planas  sin  depresiones  ni 
partes  sobresalientes,  i  las  aristas  bien  enderezadas.  Es  sumamen- 
te prohibido  al  contratista  hacer  estender  sobre  la  superficie  de 
los  revestimientos  tierra,  antes  que  hayan  sido  recibidos  por  el 
iüjeniero  encargado  de  vijilar  la  ejecución. 

Los  empedramientos  de  chañan  encima  de  las  aguas  bajas,  serán 
arreglados  i  puestos  a  la  mano  i  presentarán  esteriormente  el  as- 
pecto de  un  mampuesto;  para  su  inmersión,  el  contratista  se  con- 
formará a  las  instrucciones  que  dará  en  el  curso  de  la  ejecución 
el  injeniero  en  jefe. 

El  espesor  de  los  revestimientos,  como  también  las  dimensiones 
de  los  empedramientos,  está  señalado  en  las  secciones  trasver- 
sales. 

Las  piedras  del  chañan  de  los  empedramientos  de  los  rios  no 
podrán  t^ner  menos  de  cuarenta  centímetros  de  noetro  cúbico, 
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Los  mampuestos  para  empedrados  serán  hechos  con  piedras 
brutas  o  toscas,  puestas  paradas.  Estas  piedras  tendrán  por  lo 
menos  treinta  centímetros  de  alto  i  serán  bien  apretadas  una  con- 
tra otra.  Descansarán  sobre  una  capa  de  arena,  por  lo  menos  de 
diez  centímetros  de  grueso. 

Todas  las  junturas  i  huecos  serán  rellenados  de  arena  i  la  su- 
perficie será  bien  pisoneada,  como  se  usa  para  los  empedrados  or- 
dinarios. 

MAMPOSTERÍA   DE   LOSA  O  ASFALTO   PARA  PISOS 

La  mampostería  de  losas  para  pisos  se  hará  según  las  mismas 
reglas  que  las  de  piedras  canteadas.  Las  losas  serán  de  buena  ca- 
lidad,  sin  trizaduras  ni  astillones,  tendrán  por  lo  rnénos  un  grueso 
medio  de  ocho  centímetros."  Las  caras  serán  labradas  con  la  punta 
fina  del  martillo  i  tendrán  al  rededor  una  cinceladura  de  dos  cen- 
tímetros  de  ancho.  Se  colocarán  siempre  de  modo  a  trabar  de  la 
mitad  de  su  ancho.  Las  junturas  no  podrán  exceder  de  cinco  cen- 
tímetros de  ancho.  Acabadas  las  junturas  se  emboquillarán  en 
cimiento  hidráulico  i  la  superficie  deberá  presentar  exactamente 
los  perfiles  señalados  por  los  planos  remitidos  o  que  se  remitirán 
al  contratista  en  el  curso  de  la  ejecución. 

Los  ladrillos  para  j.iso  se  colocarán,  sea  de  canto  o  de  soga;  de 
canto  se  considerarán  como  mampostería  de  ladrillos,  se  pagarán 
como  tal  i  serán  sujetos  a  todas  las  reglas  estipuladas  para  la 
mampostería  de  ladrillos.  Los  enladrillados  o  ladrillos  puestos  de 
soga,  serán  duros  i  bien  cocidos,  las  junturas  bien  a  la  escuadra  i 
las  caras  bien  planas;  se  colocarán  siempre  sobre  una  capa  de  are- 
na u  hormigón  débil,  de  diez  centímetros  de  grueso.  Los  ladrillos 
serán  puestos  sobre  una  capa  de  mezcla  de  cal  blanca  i  arena,  re- 
fluyendo la  mezcla  en  las  junturas,  serán  después  recortados  con 
el  cincel,  de  modo  a  dejar  la  superficie  bien  plana;  las  junturas  no 
podrán  tener  mas  de  dos  milímetros  de  ancho.  Las  hileras  de  los 
ladrillos  serán  perfectamente  derechas,  se  empleará  por  eso  la  regla 
al  tiempo  de  colocarlos. 

Las  mismas  precauciones  se  tomarán  para  la  colocación  do  la- 
drillos de  colores.  Se  agregará  un  poco  de  yeso  en  la  mezcla  i  se 
cuidará  especialmente  de  dejar  bien  plana  la  superficie  de  los  la- 
drillos, porque  no  se  recortarán  jamas  los  ladrillos  de  colores  des- 
pués de  su  colocación. 
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El  asfalto  será  de  primera  calidad,  se  empleará  de  tres  centíme- 
tros de  espesor,  se  empleará  sobre  un  área  de  hormigón  de  arena 
con  cal  gorda,  bien  pisoneada,  perfectamente  plana.  El  asfaltí>  se 
empleará  hirviendo.  Las  junturas  serán  después  repasadas  con  un 
fierro  caliente,  para  dejar  la  superficie  perfe^éamcnte  plana. 

CAPAS  DE   MEZCLA   HIDRÁULICA,   CIMIENTO   I   ASFALTO 

Las  bófedas  serán  cubiertas  de  capas,  sea  tle  mezcla  de  cal  hi- 
dráulica, sea  de  cimiento  Portland  o  de  asfalto.  Todas  serán  pues- 
tas después  de  haber  descimbrado  los  arcos. 
W-  Las  capas  de  cal  hidráulica  serán  formadas  de  una  sola  capa, 
que  llegará,  por  ser  batida  gradualmente,  a  presentar  una  super- 
ficie dura  i  lisa,  sin  partiduras  relevantadas,  contra  los  paramen- 
tos interiores  de  las  murallas  de  cabezas. 

Las  capas  de  cimiento  Portland  se  harán  también  de  una  sola 
capa,  de  cinco  centímetros  de  grueso;  so  principiarán  sobre  las 
murallas  interiores  de  cabeza,  mas  arriba  que  el  nivel  de  la  bóve- 
da. Pero  antes  de  estcnderla,  se  rayarán,  barrerán  i  limpiarán 
perfectamente  las  bóvedas. 

Las  capas  hechas  de  asfalto  tendrán  tres  centímetros  de  grueso, 
so  rayarán,  barrerán  i  limpiarán  bien  las  bóvedas  antes  de  esten- 
der el  asfalto,  que  se  empleará  hirviendo,  repasando  Lis  junturas 
con  un  (ierro  caliente,  principiando  la  capa  sobre  la  muralla  de 
cabeza,  a  un  nivel  superior  a  la  bóveda;  i  cuando  se  colocare  sobre 
los  riñónos  de  las  bóvedas,  se  principiarán  desde  el  nivel  superior 
del  lastre. 

HORMIGÓN 

El  hormigón  se  compondrá  por  cada  especie  (o  clase)  de  hormi- 
gón de  las  cantidades  de  mezcla  i  do  piedras  chancadas,  indicadas 
por  el  injeniero  de  sección,  las  piedr¿is  serán  mui  bien  lavadas 
antes. 

El  contratista  se  conformará  al  modo  de  emplear  que  le  será 
prescrito  por  el  injeniero  en  jefe  en  el  curso  de  la  ejecución. 

La  piedra  chancada  a  emplear  será  periectamente  limpia,  es  de- 
cir, se  quitará  los  detritos  i  se  lavará  si  es  necesario. 

Se  fabricará  i  se  guardará  sobre  una  cancha  de  planchas,  bajo 
techo  capaz  de  resguardarlo  de  la  lluvia  en  el  invierno  o  bajo  ra- 
madas tupidas  para  resguardo  del  sol,  si  es  en  verano, 
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Se  principiará  para  hacer  las  mezclas,  del  modo  señalado  mas 
arriba:  se  agre^^^arán  por  capas  sucesivas  la  piedra  chancada  i  la 
mezcla  se  hará  con  rastrillos- palas,  agarradoi'es  con  tres  puntas, 
hasta  que  sea  bien  completa  la  incorpomcion,  es  decir,  hasta  que 
todas  las  picílras  sean  bien  envueltas  en  una  capa  de  mezclo.  En 
caso  de  tener  que  fabricar  una  gran  cantidad  de  hormigón,  se  po- 
dría emplear  máquinas. 

La  fabricación  íM  hormigón  se  hará  sin  adición  de  agua;  pero 
cuando  las  piedras  sean  calentadas  por  el  sol,  se  rociarán  en  la 
cancha  o  sobre  las  carretillas  para  facilitar  la  adhesión  de  las 
mezclas. 

El  contratista  dispondrá  la  faena  de  fabricación  de  modo  que  la 
vijilancia  sea  fácil  i  cómoda,  i  como  garantía  de  liuena  confección, 
el  máximum  de  la  tarea  por  dia  de  un  mezclero  robusto  se  Hjará 
en  ochenta  i  cinco  céntimos  de  metro  cúbico,  no  pisoneado  i  me- 
dido sobre  el  astillero. 

Los  empleados  encargados  de  la  fabricación  del  hormigón,  ten- 
drán una  nota  exacta  i  diaria  del  número  de  obreros  i  del  cubo 
hecho. 

El  hormigón  se  empleará  lo  mas  pronto  posible  después  de  su 
fabricación;  será  trabajado,  si  es  necesario,  antes  de  su  empleo- 
El  hormigón  demasiado  seco  para  víjlver  con  el  pizon  a  la  tritu- 
ración, sin  adición  de  agua,  será  rechazado  i  llevado  afuera  de  la 
faena,  para  evitar  que  se  mezcle  con  hormigón  fresco. 

So  fabricará  solamente  la  cantidad  de  hormigón  que  se  podrá 
emplear  en  el  dia,  i  al  dia  siguiente  se  tendrá  buen  cuidado  de 
quitar  la  lechada  de  cal,  antes  de  volver  a  seguir  el  trabajo;  se 
hará  la  misma  operación  durante  el  dia,  cada  vez  que  el  injeniero 
lo  encontrara  por  conveniente. 

LASTRK 

La  cantidad  de  lastre  que  habrá  que  colocar  será,  aproximada- 
mente de 

El  lastre  podrá  formarse  tle  arena  gruesa,  cascajo  menudo,,  gra- 
nito descompuesto,  ripio  o  piedra  chancada. 

Si  se  encontrare  en  la  formación  de  las  excavaciones  laterales  o 
en  los  cortes,  materiales  aptos  para  emplears  j  como  lastre,  en  caso 
de  quo  el  injeniero  lo  juzgue  conveniente,  se  reservaráq  ^sos  tpft* 
tonales  para  emplearlos  últimameate, 
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Li)s  materiales  para  la  formación  de  lastre  deberán  ser  aproba- 
dos por  el  injeniero,  ánte:i  de  su  empleo. 

El  lastre  no  podrá  ser  colocado  sobre  ningún  terraplén  o  en 
ningún  corte,  sin  que  estos  sean  enteramente  concluidos  con  sus 
chaflanes,  anchura  i  al  nivel  exacto,  señalado  por  el  perfil  lonjitu- 
dínal  i  recibido  previamente  por  el  injeniero. 

En  caso  de  formarse  el  lastre  con  piedras  chancadas,  éstas  de- 
berán ser  quebradas  de  modo  a  pasar  en  todo  sentido  en  un  anillo 
de  seis  centímetros  de  diámetro  i  ser  duras  i  libres  de  tierra  o  par- 
tes blandcks. 

Para  la  conducción  de  los  materiales  al  lastre,  el  contratista  po- 
drá usar  el  material  de  la  via  permanente,  siendo  la  via  colocada 
con  todas  las  precauciones  estipuladas  posteriormente  para  la  co- 
locación de  la  via  permanente,  haciendo  el  contratista  uso  de  ca- 
rras de  plataforma  con  resortes,  si  éstos  han  de  ser  remolcados 
con  máquinas. 

Todo  el  riel  deteriorado  o  durmiente  quebrado  en  la  operación 
del  lastramiento,  será  reemplazado  a  costa  del  contratista. 

C(^L0CAG10N  DS  LA  VIA   PERMANENTE 

Antes  de  principiar  la  colocación  de  los  rieles,  el  injeniero  fijará 
exactamente,  por  medio  de  estacas,  el  eje  exacto  de  la  vía  férrea, 
de  cuarenta  en  cuarenta  metros  en  las  partes  rectas  i  de  veinte 
en  veinte  metros  en  las  curvas,  como  también  los  cambios  de  de- 
clives, ascensos  i  niveles.  El  contratista  quedará  responsable  de  la 
conservación  del  trazado. 

El  ancho  de  la  vía  férrea,  medido  en  los  lados  interiores  de  los 
rieles,  será  exactamente  de Se  admitirá  una  tole- 
rancia de  dos  milímetros. 

En  las  curvas,  para  contrarestar  a  la  fuerza  centrífuga^  se  le- 
vantará el  riel  esterior,  según  las  instrucciones  especiales  que  se- 
rán dadas  por  el  injeniero  en  jefe  al  contratista,  quedando  siem- 
pre el  riel  interior  al  nivel  de  la  formación. 

En  las  líneas  rectas  los  rieles  serán  perfectamente  rectos,  i  en 
las  curvas  serán  los  rieles  arqueados  según  el  radio. 

En  ninguna  parte,  las  caras  superiores  i  laterales  de  dos  rieles 
consecutivos  podrán  presentar  en  las  junturas  ángulos  o  desiguaU 


Gn  cada  juntura  de  rieles  habrá  dos  durmientes,  el  eje  del  dur- 

80 
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miente  cerca  de  la  juntura  será  de i  la  distancia  de 

eje  a  eje  de  los  durmientes  intermedios  será  de 

El  intervalo  entre  dos  rieles  consecutivos  será,  para  una  tem- 
peratura de  15°,  de  cuatro  milímetros,  que  será  aumentado  o  dis- 
minuido según  la  temperatura,  conforme  a  las  instrucciones  del 
injeniero  en  jefe. 

En  las  curvas  se  compensará  la  diferencia  de  largo  entre  las 
dos  líneas  de  rieles,  colocando  en  el  lado  interior  de  la  curva  de 
distancia  en  distancia,  rieles  mas  cortos  de .coloca- 
dos según  las  instrucciones  del  injeniero  en  jefe. 

Los  rieles  que  fuere  necesario  cortar  para  juntar  las  vías,  sea  a 
la  llegada  de  los  puentes,  pasajes  a  niveles,  cambios  de  vías,  lo  se- 
rán a  costa  del  contratista  i  las  óstremidades  cortadas  deberán  ser 
iguales  a  la  de  los  rieles  enteros. 

Los  durmientes  se  colocarán  a  la  escuadra,  se^un  la  dirección 
de  los  rieles',  en  las  líneas  rectas,  i  en  las  curvas  según  el  radio 
de  ésas. 

Todo  riel  se -sujetará  a  cada  durmiente  por  medio  de  dos  clavos 
en  las  líneas  rectas  i  por  tres  en  las  líneas  curvas,  distribuidos  en 
conformidad  a  las  instrucciones  que  recibirá  el  contratista  del  in- 
jeniero en  jefe. 

En  los  pasajes  a  nivel,  la  colocación  de  los  rieles  se  seguirá  con 
la  misma  anchura  para  los  durmientes  i  sin  cortar  ningún  riel.  Se 
empleará  guarda-rieles  de  fierro  al  interior  de  la  vía.  los  cuales  se- 
rán de  los  mismos  de  la  vía,  arqueados  en  sus  estremidades,  según 
una  curva  bien  hecha  de  un  metro  de  radio  i  de  treinta  centíme- 
tros por  lo  menos  de  evoluta:  el  largo  de  los  guarda-rieles  i  posi- 
ción serán  determinados  por  instrucciones  especiales  remitidas  por 
el  injeniero  en  jefe  al  contratista. 

Los  guarda- rieles  se  colocarán  de  modo  que  sus  juntunis  no  co- 
rrespondan a  la  de  los  rieles. 

En  ti  esterior,  los  guarda-rieles  serán  de  madera,  labrados  de 
modo  a  ajustarse  exactamente  con  el  riel  i  serán  fijados  a  los  dur- 
mientes por  medio  de  clavos  de  quince  centímetros  de  largo. 

En  caso  de  ser  usada  la  vía  permanente  por  el  contratista  para 
la  colocación  del  lastre  o  trasporto  de  materiales,  quedará  éste 
responsable  de  tuilos  los  deteriore»  ocasionados  a  los  terraplenes 
u  obras  de  arte,  en  ciinsL^ciuaicía  de  la  ejecución  de  sus  trabajos; 
quedará  también  responsable  de  los  deterioros  que  resultaría  a  los 
rieles,  del  empleo  de  ruedas  usadas  o  mal  ajustadas  de  los  wago- 
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nes  de  que  hará,  uso  en  sus  trabajos.  Mientras  se  usare  la  vía  por 
el  contratista,  éste  será  obligailo  a  tenerla  siempre  i  constante- 
mente a  la  altura  fijada  i  en  perfecto  estado. 

CARPINTERÍA 

CimhraSj  obras  permanentes,  tahlas-estacas  i  obras  de  edificios, 

etc.,  etc. 

La  madera  será  siempre  de  primera  calidad  i  tendrá  las  dimen- 
siones dadas  por  los  planos  del  proyecto  o  (|ue  se  remitirán  al  con- 
tratista en  el  curso  de  la  ejecución;  será  libre  de  alburas,  rasgadu- 
ras, carcoma,  nudos  sueltos,  venteaduras,  etc. 

Toda  madera  será  labrada  sesjun  las  reíalas  del  arte,  con  ensam- 
bles,  escopleaduras,  espigas,  muescas^  ligailuras,  gárgolas,  cola  de 
milano,  en  todo  según  las  indicaciones  que  serán  dadas  al  contra- 
tista por  el  injeniero  en  jefe. 

Todas  las  ensambladuras  serán  correctas  i  bien  ajustadas,  cada 
espiga  o  perno  llenará  exactamente  la  muesca  o  agujero  prepara- 
do para  recibirlo. 

Todas  las  piezas  que  en  el  momento  del  empleo  tuviesen  algu- 
nos vicios  que  hubieren  pasado  inapercibidos  en  los  astilleros,  se- 
rán quitadas  i  reeniplazadas  a  costa  del  contratista. 

La  madera  para  simbras  será  solamente  labrada  con  hacha  en 
los  cuatro  lados;  los  lados  no  presentarán  ninguna  curva  por  dentro 
o  por  fuera.  No  se  quitará  ninguna  cimbra  sin  la  previa  autoriza- 
ción del  injeniero. 

Los  postes  i  tablas  estacas  serán  conformes  a  las  prescripciones 
dadas,  i  se  golpearán  hasta  llegar  a  la  profundidacj  fijada  para  cada 
caso  particular,  se  tomará  en  esa  operación  todo  el  cuidado  necesario 
para  que  los  poetes  queden  exactamente  en  el  lugar  que  les  corres- 
ponde, i  si  por  las  dificultades  de  esa  operación  se  apartasen,  se  les 
haria  volver  por  medio  de  puntales  o  coi'deles  i  se  mantendrán 
por  medio  de  las  ligaduras,  las  cuales  serán  fijadas  con  pernos  so- 
bre los  postes,  bien  enderezados.  La  distancia  entre  los  postes  será 
rellenada  con  tablas-estacas  mui  juntas.  Las  tablas  estacas  se  pre- 
sentarán juntas  i  se  mantendrán  con  ligaduras  provisionales  i  se  cla- 
varán con  cuidado,  una  después  de  otra,  progresivamente  para  ob- 
tener en  toda  la  distancia  entre  dos  postes,  una  superficie  plana; 
después  de  clavados  los  postes  i  tablas-estacas  se  cortarán  bien  de 
nivel  a  la  altura  señalada  por  los  planos. 
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La  madera  de  los  emparrillados  será  de  mui  buena  calidad,  ase- 
rrada en  tablones  de  diez  centímetros  de  grueso;  se  sujetarán  en 
cada  punta  sobre  las  ligaduras  con  clavos  grandes  de  dieziseis  cen- 
tímetros. Las  junturas  serán  bien  derechas,  para  no  dejar  ningún 
espacio  entre  dos  tablones,  los  cuales  se  pondrán  mui  cerca  uno 
de  otro. 

Obras  de  edificios. — Para  los  puentes  se  admitirá  la  madera 
como  la  dejan  las  sierras.  Las  vigas  deberán  ser  bien  escuadradas, 
rectas  i  las  ensambladuras,  escopleaduras  para  estribos  i  otras  cala- 
duras para  colocar  piezas  de  fierro,  serán  ejecutadas  con  cuidado. 

Las  maderas  para  encatrados  i  postes  serán  escuadradas  con 
aristas  vivas  i  bien  enderezadas  con  la  garlopa,  sin  ningún  al- 
bornos. 

Todos  los  pisos  sobre  soleras  serán  ensamblados  con  ranuras  i 
lengüetas,  las  tablas  serán  fijadas  sobre  cada  solera  por  un  clavo 
del  largo  de  dos  gruesos  de  la  tabla,  para  las  tablas  recortadas,  i 
por  dos  clavos  para  las  tablas  que  tengan  toda  su  anchura. 

Toda  la  madera  de  los  puentes,  vigas,  pisos  de  superstructura  i 
todas  las  partes  de  enmaderación  que  sean  empotradas  en  la  alba- 
ñilería,  será  alquitranada  con  dos  mano;»  del  mejor  alquitrán  ve- 
jetal 

La  madera  de  las  puertas,  ventanas,  etc.,  será  de  pino  del  Ore- 
gon,  escojido  en  las  mejores  partidas,  sin  añadiduras,  tarugos, 
macula,  albura,  ni  nudos  malos,  ni  rasgaduras.  Serán  bastante 
largas  i  anchas  para  tenor  las  espigas,  lengüetas  i  otros  ensambla- 
jes, según  las  alturas  de  cada  pieza  do  obra;  al  hilo  perfectamente 
enderezada  i  acepillada  de  manera  que  no  quedo  ninguna  señal 
del  serrucho. 

La  madera  será  después  sólidamente  ensamblada  una  con  otra 
con  espigas,  muescas,  llaves,  tarugos  i  lengüetas;  serán  colocadas 
según  la  naturaleza  de  la  obra,  con  los  espaldones  encajados  nece- 
sarios; las  molduras  i  anchuras  serán  perfectamente  hechas.  En 
fin,  todas  las  reglas  del  arte  serán  escrupulosamente  seguidas  i 
todas  las  obras  de  carpintería  presentarán  después  de  su  conclu- 
sión una  perfecta  ejecución. 
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TECHOS  DE  ZINC 

CancdeSy  cañones,  planchas  de  /ierro,  tejas,  chingles,  etc.,  etc. 

Las  techos  de  zinc  se  harán  del  número  14,  las  hojas  serán  fija- 
das por  medio  de  broches  i  de  canales.  Los  broches  serán  hechos 
sobre  la  anchura  de  las  hojas  con  barritas  de  fierro  de  trece  milí- 
metros de  diámetro,  perfectamente  hechas. 

Las  hoja,8  así  preparadas,  serán  fijadas  con  dos  clavos  de  zinc 
en  la  parte  superior;  las  otras  hojas  cubrirán  sobre  estas  primeras 
por  lo  menos  diez  centímetros  i  serán  soldadas  sobre  el  borde. 
La  parte  inferior  de  la  primera  hoja  será  abrochada  por  medio  de 
una  banda  de  zinc  de  diez  centímetros  de  largo  clavada  sobre  la 
cornisa;  canales  grandes  mantendrán  las  hojas  unas  con  otras. 
Los  caballetes  i  aleros  serán  igualmente  abrochados. 

Los  techos  de  zinc  para  cornisas  serán  bordados  de  un  boudin» 
de  doce  milímetros  de  diámetro;  esos  boudines  seguirán  las  vuel- 
tas de  los  rincones  i  ángulos  según  la  dirección  de  las  cornisas. 
Estas  hojas  con  tres  centímetros  de  recargo  serán  bien  soldadoa 
Estos  techos  serán  mantenidos  sobre  las  cornisas  por  medio  de 
ranuras  en  las  piedras  o  ladrillos,  hechas  hasta  tres  centímetros 
de  profundidad  i  ademas  con  clavos  de  fierro  galvanizado,  puestos 
a  la  orilla  de  la  comisa  i  cubiertos  de  un  pedacito  de  zinc  sol- 
dado. 

Las  canales  de  desagües  en  zinc  tendrán  treinta  i  tres  centíme- 
tros de  evoluta,  las  hojsbs  serán  soldadas  unas  con  oti'as  de  los  dos 
lados;  los  broches  de  fierro  galvanizando  serán  puestos  sobre  cada 
cabrio  afirmado  por  tres  clavos. 

Las  canales  de  zinc  puestas  sobre  techos  del  mismo  metal  serán 
soldadas  sobre  ésos. 

Los  cañones  de  desagües  serán  en  zinc  número  doce  i  tendrán 
ocho  a  diez  centímetros  de  diámetro,  serán  perfectamente  solda- 
dos i  mantenidos  por  medio  de  ganchos  de  fierro  galvanizado 
puestos  de  dos  en  dos  metros;  se  pondrán  tacos  para  soportar  los 
cañones,  de  distancia  en  distancia. 

Las  planchas  de  fierro  onduladas  i  galvanizadas  para  techos 
serán  del  número  veinte,  remachadas  entre  ellas  i  fijada^s  sobre  la 
enmaderación  por  medio  de  tornillos;  el  recargo  de  las  planchas 
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será  de  media  ondulación  en  los  lados  i  de  siete  centímetros  en 
las  puntas. 

LoK  remaches  se  colocarán  siempre  en  la  parte  convexa  i  se 
tendrá  cuidado  do  poner  entre  la  cabeza  del  remache  i  la  plancha, 
un  torcido  de  pábilo,  pasado  en  el  blanco  de  abayalde;  también  se 
pondrá  una  mano  ds  blanco  de  abayalde  entre  el  recargfo  de  dos 
hojas.  Las  hojas  se  lijarán  sobre  los  caballetes  por  medio  de 
broches  bien  clavados,  i  los  caballetes  o  aleros  ser¿in  cubiertos  por 
medio  de  hojas  de  forma  especial.  Las  tejas  para  techos  serán  de 
mui  buena  calida J,  es  decir,  bien  cocidas,  duras,  de  sonido  claro  i 
sobre  todo  impermeables  i  de  un  color  rojo  subido.  Las  tejas  se 
colocarán  sobre  una  capa  de  barro  puesto  sobre  encoliguado,  como 
se  acostumbra  en  el  pais,  se  tendrá  cuidado  que  queden  bien  dere- 
chas las  canales,  los  caballetes  i  aleros  i  que  después  de  concluido 
el  techo,  la  superficie  sea  perfectamente  plana.  Las  junturas  de 
las  tejas  serán  emboquilladas  con  mezcla  de  cal  blanóa  i  arena. 

PINTURA,  VIDRIOS   I   EMPAPELADOS 

La  pintura  será  preparada  con  aceite.  Para  los  blancos  se  em- 
pleará el  blanco  de  zinc,  i  páralos  negros  el  negro  de  marfil;  todos 
los  demás  materiales  serán  de  primera  calidad  i  aprobados  por  el 
injeniero. 

Los  nudos  de  pino  serán  quemados  con  fierro  rojo  i  bien  tapa- 
dos con  macilla  para  no  salir  mas.  Las  diversas  capas  de  pintura 
prescritas  serán  aplicadas  con  cuidado,  sucesivamente  después  de 
la  disecación  precedente.  Los  diversos  tonos  se  despegarán  bien 
unos  de  otros:  los  contornos  serán  bien  puros  i  perfectamente  rec- 
tilíneos. 

Los  fieri'os  gruesos,  en  el  interior  de  las  murallas,  recibirán  una 
capa  de  i)intura  de  aluminium,  las  otras  herraduras  a  la  vista 
serán  primeramente  pinta<las  con  aluminium  i  recibirán  después 
doh  capas  de  bronce  o  de  negro  liso,  al  efecto,  según  las  instruc- 
ciones que  recibirá  el  contratista.  Esas  diversas  capas  serán  esten- 
didas sobre  los  adornos  i  molduras,  de  modo  de  no  dejar  depósitos 
de  pintura  en  ninguna  parte. 

ÍjO,>  Vldj'l  '>^  t   II      .1,1   ..,  -^  d:¡i:     I  •.'>;!    -     i      .  r  I  'S  »      j/     'í  ^  •-      ^    '".'  »• 

pert'citument.:  blaiuios,  bien  tnistüuviict's.  mu   esirias   ni  defccios. 
Los  vidrios  se  pondrán  en  las  muescas  prej)aradas  para  este  efecto, 


BB  LA  DIRECCIÓN  JENEKAL  DÍS  OBRAS  PÚBLICAS  155 

en  seguida  se  fljariin  con  clavos,  do  un  modo  mui  firme  i  después 
se  pondrá  la  macilla. 

Empapidado^. — Para  las  piezas  principales  do  las  estaciones 
Je  1."  i  2.^  clase,  el  precio  del  rollo  no  podrá  exceder  de  cincuenta 
centavos,  i  en  las  demás  pieza'--  o  estaciones  se  empleará  a  razón 
de -veinticinco  centavos  el  rollo  de  papel  o  tira  de  guarda. 

Se  traerán  previamente  al  injeniero  varias  muestras,  entre  las 
cuales  elejirá  las  que  deben  ser  empleadas. 

FI|..]U10    COLADO   I   BATIDO 

Herrería. — Todas  las  piezas  de  fierro  fundido  s(^rán  ejecutadas 
según  lo?  dibujos  que  serán  remitidos  al  contratista.  Todos  los 
modelos  serán  de  cuenta  de  éste  i  serán  presentados  a  la  verifica- 
ción del  injeniero. 

El  fierro  colado  será  de  primera  calidad  i  las  piezas  fundidas 
serán  bien  amoldadas,  unidas;  las  aristas  vivos  serán  libres  de 
defectos  como  ampollas,  huecos,  escorias,  etc.  Se  prohibe  el  empleo 
(le  macilla  antes  de  la  recepción  de  las  piezas  por  el  injeniero. 

Todos  los  fierros  batidos  serán  de  primera  calidad,  dulces,  fiexi- 
bles,  sin  pelo,  ampollas  o  escamas;  de  un  grano  íino,  bien  forjados 
i  labraílos  con  todas  las  sujeciones  procedentes  de  la  naturaleza 
de  las  obras. 

CIERROS 

La  línea  S(n*á  cerrada  en  ambos  lados,  en  toda  su  estension,  por 
in^dio  de  murallas,  pircas,  cercas  de  postes  i  alambres,  según  las 
localidades,  i  en  cada  cas)  lo  determinará  el  injeniero  en  el  curso 
de  la  ejecución,  a  escepcion  de  los  cauces  de  los  lios  i  esteros  o 
caminos,  para  los  cuales  el  cierro  se  juntaní  con  las  alas  de  los 
puentes  o  los  j)ostes  de  las  puertas. 

El  contratista  no  p')dr¿i  dar  principio  ala  ejoeucion  de  una  par- 
te de  los  cierros,  antes  (pie  sea  concluido  el  ti'rraplen  o  corte  que 
forma  el  camino. 

El  cierro  se  lleva)*á  por  partes  rectas,  las  mas  largas  posible, 
dejando  siempre,  por  lo  menos,  dos  metro.s  de  distancia  entre  el 
pii3  del  cerro  i  el  borde  esterior  de  la  zanja  lateral. 

Se  rennti.;á  al  contratista  un  plano  indicando  la  forma  i  di- 
mensiones de  la  clase  de  cierro  por  concluir.   La  construcción  de 
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éstos  se  hará  por  medio  de  plantillas,  señalando  exactamente  la 
acción  determinada  en  el  plano. 

Las  murallas  se  empleeu^án  jeneralmente  para  el  cierro  de  las 
estaciones;  se  harán  con  piedras  cúbicas  de  tosca  de  veinticinco 
centímetros  de  alto,  puestas  en  barro;  a  cada  dos  hileras  de  esas 
se  colocarán  dos  hileras  de  ladrillos;  descansarán  sobre  cimiento 
de  piedras  i  barro  i  serán  bardadas  con  tejas  o  ladrillos,  según  lo 
determine  el  injeniero,  i  concluidas,  serán  rebocados  con  mezcla 
débil 

PUERTAS  PARA  CAMINOS  PÚBLICOS  I  PARTICULARES 

1.^  Las  puertas  para  caminos  públicos  serán  todas  conformes  al 
dibujo  que  se  remitirá  al  contratista  por  el  injeniero  en  jefe.  La 
madera  de  estas  puertas  será  de  primera  calidad,  de  pino  del  Ore- 
gon,  labrado  con  la  garlopa  i  perfectamente  ensamblada. 

Los  postes  serán  de  ciprés,  igualmente  labrado  con  la  garlopa 

2.""  Las  puertas  para  caminos  particulares  serán  en  su  forma  i 
dimensiones  conformes  al  dibujo  que  remitirá  el  injeniero. 

La  madera  de  esas  puertas  será  de  la  mejor  calidad  de  la  del 
pais  i  aserruchada. 

Los  postes  serán  de  roble  pellín. 

Las  especificaciones  relativas  a  la  carpintería,  herrería  i  pintu- 
ra se  aplican  igualmente  a  la  construcción  de  las  puertas  para 
caminos  públicos  i  particulares. 

MAESTRANZAS. — TORNAMESAS 

Todas  las  obras  serán  conformes  en  sus  formas  i  dimensiones  a 
los  dibujos  detallados  que  serán  remitidos  al  contratista  por  el  in- 
jeniero del  Gobierno. 

El  fierro  colado  será  de  la  mejor  calidad,  presentará  en  su  que- 
bradura un  grano  plomo,  apretado  e  igual,  no  tendrá  rasgaduras, 
escorias,  sopladuras,  gotas  frias  u  otros  defectos  susceptibles  de 
alterar  su  resistencia.  Deberá  ser  suave  i  fácil  a  cortar  con  el  cin- 
cel o  la  lima  Su  tenacidad  probada  sobre  barras  fundidas  a  pro- 
pósito, será  superior  a  quince  kilogramos  por  cada  milímetro  cua- 
drado por  sección;  no  se  podrá  romper  a  la  presión  bajo  una  car^ 
de  ochenta  kilogramos  por  cada  milímetro  cuadrado  de  sección,  i 
deberá  soportar  sin  alteración  una  carga  de  veinte  kilogramos  por 
cada  milímetro  cuadrado  de  sección. 
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Todos  los  fierros  batidos  serán  rollados,  suaves,  no  quebradizos, 
maleables,  sean  calientes  o  fríos,  su  quebradu]*a  presentará  un 
grano  tino,  nervioso  i  homojéneo.  Serán  perfectamente  forrados  o 
laminados,  sin  pajas,  ampollas  o  escamas,  rasgaduras  u  otros  de- 
fectos; podrán  resistir  a  la  tracción  sin  romperse  a  una  carga  de 
treinta  i  seis  kilogramos  por  cada  milímetro  cua'drado  de  sección, 
o  una  carga  de  quince  kilogramos  por  cada  milímetro  cuadrado  de 
sección,  sin  esperimentar  la  mas  pequeña  alteración. 

Las  planchas  de  fierro  batido  serán  de  la  misma  calidad,  a  lo 
menos,  de  la  que  se  usa  en  la  construcción  de  las  calderas  para 
máquinas  a  vapor;  serán  perfectamente  laminadas,  soldadas  sin 
paja,  rasgaduras  o  falta  de  metal,  se  trabajará  fácilmente  al  pun- 
zón, las  máquinas  para  forrar,  acepillar  o  cortar  sin  alteraciones. 

Los  fierros  de  ángulo  o  forma  de  T,  o  cualquiera  otra  forma, 
serán  de  primera  calidad,  capaces  de  ser  doblados  a  frió  lo  mismo 
que  calientes,  según  las  formas  necesarias  para  la  construcción.  Se 
trabajarán  fácilmente  a  la  fragua,  al  punzón,  sin  alteración,  serán 
laminados,  perfectamente  rectos  i  serán  enderezados,  si  es  necesa- 
rio, en  molde  de  fierro  colado  de  la  forma  de  los  fierros. 

El  eje,  la  crepudina,  los  ejes  de  trasmisión  del  movimiento  i  los 
ejes  de  trasmisión  de  las  ruedas  de  rotación,  serán  de  fierro  a  gra- 
no frió  de  primera  calidad. 

Los  remaches  serán  de  fierro,  de  la  misma  calidad  de  los  que  se 
usan  para  caldera  de  locomotoras,  dúctil  i  fuerte,  serán  de  fierro 
del  mas  resistente  i  de  la  mejor  calidad.  Al  remacharlos  se  esten- 
derán igualmente  sin  quebrarlos  ni  rasgarlos.  Los  fierros  para  re- 
maches o  pernos,  podrán  ser  dofclados  a  45®  i  enderezados  a  frió 
sin  alteración  alguna. 

El  acero  del  eje  i  de  la  crepudina  será  de  la  mejor  calidad,  lla^ 
mado  acero  de  Alemania,  convenientemente  templado. 

El  bronce  será  homojéneo  i  sin  mezcla  de  materias  estrauas;  se- 
rá al  título  de  ochenta  i  dos  por  ciento  de  cobre  i  dieziocho  por 
ciento  de  estaño. 

El  plomo  usado  para  sellar  no  será  terroso  ni  arenoso.  La  ma- 
dera será  enteramente  de  roble  pellín  de  primera  calidad:  tendrá 
a  lo  menos  un  año  i  a  lo  mas  dos  años  de  corte,  será  de  fibras 
apretadas  i  derechas,  perfectamente  sin  alburas,  rasgaduras,  po- 
dredumbres, nudos  viciosos  u  otros  defectos.  Las  piezas  serán  ase- 
rradas por  los  cuatro  lados,  perfectamente  rectas  i  tendrán  rigo- 
rosamente las  dimensiones  indicadas  en  el  plano. 
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La  confección  Oe  la  enmaderación  será  hecha  con  esmero,  según 
las  reglas  del  arte. 

Las  ensambladuras  tendrán  las  formas  i  dimensiones  indicadas, 
serán  Correctas  i  bien  ajustadas,  sin  juego  ninguno  después  de  ser 
alquitranadas  o  pintadas. 

El  trabajo  de  mampostería  será  en  todo  conforme  a  las  especifi- 
caciones para  obras  de  la  misma  naturaleza. 

Se  tomará  todo  el  trabajo  necesario  para  que,  colocada  o  arma- 
da una  tornamesa,  todos  sus  movimientos  sean  suaves,  iguales, 
sin  golpes;  se  emplearán  en  esa  operacian  obreros  mecánicos  muí 
competentes.  Después  de  ser  armado  el  plan  superior  de  los  rieles, 
deberá  quedar  perfectamente  horizontal. 

Las  tornamesas  deberán  soportar,  sin  que  se  noten  doblega- 
mientes  aparentes,  las  máquinas  con  sus  ténders,  las  mas  pesadas 
empleadas  en  las  lineas,  colocadas  sobre  la  tornamesa,  o  un  peso 
equivalente  i  uniformemente  repartido;  se  moverá  algunas  veces 
la  tornamesa  para  asegurarse  de  la  regularidad  de  sus  movimien- 
tos. Si  después  de  esa  prueba,  no  se  nota  flecha  permanente,  nin- 
guna deformación,  sea  en  la  forma  de  las  piezas  o  en  las  ensam- 
bladuras, si  el  sistema  de  rotación  no  ha  sufrido  nada,  en  fin,  i  la 
ejecución  es  conforme  a  las  condiciones  estipuladas  mas  arriba  i 
al  dibujo  remitido,  se  recibirá  la  tornamesa. 

REVESTIMIENTO   CON   CHAMPAS  O  CÉSPEDES 

Todos  las  chaflanes  de  los  terraplenes  ejecutados  con  arena  i 
principalmente  donde  se  tema  Ta  acción  del  viento,  serán  proteji- 
dos por  una  capa  de  céspedes,  puestos  do  canto,  según  las  indica- 
ciones del  injeniero  en  jefe. 

Estos  céspedes  se  sacarán,  en  tanto  que  se  pueda,  de  los  sitios 
ocupados,  sea  por  los  terraplenes,  sea  por  las  excavaciones  late- 
rales. 

Los  céspedes  tendrán  por  lo  menos  diez  centímetros  de  grueso; 
después  de  su  colocación  serán  bien  pisoneados  con  un  pizon  cha- 
to i  recortado  de  modo  a  formar  aristas  bien  hechas. 

EMPEDRADOS. — PASAJES 

Para  las  calzadas  o  ramplas  empedradas,  el  encajonamiento,  es- 
tando preparado  de  un  modo  conveniente,  se  estenderá,  según  la 


Die  LA  tíXaOOtOH  MlfMUt  Mt  OHftAS  fÚttLtdAB        100 


Curvatura  o  declives  trasversalcB  fijados,  uaa  capa  de  arena  de 
veinticinco  .centímetros,  bien  mojada  i  pÍ8  >neada.  Se  principiará 
en  Reunida  por  la  colocación  de  las  borduras;  ellas  serán  estable- 
cidas según  las  líneas  i  declives  determinados  bien  de  nivel  de  un 
borde  a  otro,  apretadas  con  el  martillo  i  rellenadas  con  arena  en 
las  junturas. 

Se  pondrán  después  las  piedras  por  hileras  derechas,  de  una 
anchura  uniforme  perpendicular  al  eje  del  camino,  trabadas  de  la 
mitad  de  los  lados  i  cuidadosamente  rellenado  con  arena.  A  medi- 
da de  la  construcción,  un  obrero  enderezará  lás  piedras  i  las  bor- 
duras con  un  pizon  de  veinte  kilogramos,  hasta  que  no  bajen  mas 
por  la  percusión. 

El  contratista  tendrá  que  reemplazar  sin  demora  las  piedras 
que  se  rompiesen  por  efecto  de  esa  mano  de  obra,  i  repamHl  tam- 
bién las  depresiones  que  se  produjesen.  En  fin,  después  de  haber 
visitado  el  empedrado  i  por  orden  del  injeniero,  se  estenderá  sobre 
la  superficie  del  empedrado  una  capa  de  arena  de  tres  centímetros 
de  espesor. 

CALZADA  DB  PiSDRA   CflAKOADA   PARA  PATIOS  I  CAUINOS 

El  contratista  no  podrá  principiar  la  calzada  sino  después  que 
el  injeniero  haya  averiguado  los  declives  o  ascensos  i  que  se  haya 
asegurado  que  el  encajonamiento  está  preparado  en  todo  lugar  a 
la  profundidad  i  según  la  forma  prescrita  en  las  partes  en  terra- 
plenes de  mas  de  ün  metro  de  altura  sobre  el  eje;  no  se  construi- 
rá la  calzada  sino  después  de  dos  meses  a  lo  menos  de  la  conclusión 
del  terraplén  o  sobre  la  orden  especial  del  injeniero. 

Para  reglar  i  verificar  el  coronamiento,  los  declives  o  ascensos 
habrá  que  considerar  el  perlil  de  los  chaflanes  i  de  los  fosos,  sean 
del  ferrocarril  como  de  los  caminos  modificados,  como  también  la 
curvatura  de  las  calzadas. 

Los  obreros  empleados  en  moler  las  piedras  chancadas,  tendrán 
cada  uno  un  anillo  del  diámetro  prescrito. 

Todos  los  materiales  para  la  construcción  de  las  calzadas,  serán 
examinados  i  recibidos  provisionalmente  antes  de  emplearlos. 

Después  de  la  recepción  hecha  en  regla,  estos  materiales  serán 
estendidos  sin  ninguna  mezcla  de  tierra  ni  arena  i  serán  arregla- 
dos con  cuidado  en  el  encajonamiento  que  habrá  sido  previamen- 
te desembirazaio  de  todas  las  aguas  i  de  todas  las  tierras  gredo- 
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sas  que  pudiera  tener,  i  el  suelo  habrá  sido  batido  al  pizon  grueso, 
de  modo  a  presentar  una  fomia  regular. 

RECEPCIÓN   PROVISIONAL  DE  MATERIALES  PARA  LAS  OBRAS  DE  ARTE 

Todos  los  materiales  serdn  visitados  i  recibidos  provisional- 
mente antes  de  su  empleo:  se  arreglarán  para  este  objeto,  según 
las  indicaciones  de  los  injenieros  del  Gobierno. 

Las  maderas  i  fierros  rehusados  deberán  ser  inmediatamente 
quitados  de  los  almacenes  o  faenas;  la  arena  o  las  piedras  chan- 
cadas no  admisibles,  serán  sin  pérdida  de  tiempo  botadas  en  los 
terraplenes;  los  otros  materiales  rehusados  serán  sacados  lejos  del 
lugar  de  la  construcción,  en  el  término  de  veinticuatro  horas 
Los  gastos  de  trasporte  i  las  indemnizaciones  por  depósitos,  serd^n 
de  cuenta  i  cargo  del  contratista.  Sin  embargo,  las  recepciones 
provisionales  de  estos  materiales  que  aun  empleados  i  dentro  del 
plazo  fijado  por  la  garantía,  sean  reconocidos  defectuosos,  podrán 
ser  rehusados  i  reemplazados  a  espensas  del  contratista. 

COMPOSICIÓN   I   FABRICACIÓN   DE   LA  MEZCLA 

Se  empleará  dos  chases  de  mezcla. 

La  primera  será  compuesta  de  una  parte  de  cal  i  dos  o  tres  de 
arena,  según  la  calidad  de  la  cal. 

La  segunda  será  compuesta  de  una  parte  de  cemento,  una  de 
cal  i  cinco  o  seis  de  arena,  según  las  circunstancias  o  las  órdenes 
que  dé  el  injeniero.  Esta  mezcla  es  obligatoria  para  las  bóvedas, 
fundaciones  de  estriles  i  machones  de  puentes. 

En  todo  caso,  la  mezcla  se  hará  bajo  techo,  sobre  una  superficie 
provista  de  un  entablado  i  sin  adicionar  agua  a  la  cal  blanca 
apa.gada  en  pasta,  i  la  mezcla  deberá  presentarse  en  buena  con- 
sistencia gredos  a  . 

Las  cantidades  de  materiales  se  determinarán  con  medidas 
métricas  de  una  capacidad  determinada  i  en  presencia  de  un  ájente 
del  Gobierno. 

£1  empleo  de  máquinas  para  la  fabricación  de  la  mezcla  es 
recomendado  i  exijido  para  todas  las  obras  de  alguna  impor- 
tancia. 
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EXCAVACIONES 

Las  excavocioneR  se  profundizarán  hasta  la  hondura  quo  indi- 
que el  injeniero,  i  bajo  ningún  pretesto  se  permitirá  que  se  prin- 
cipie la  fábrica  antes  que  dicho  injeniero  haya  examinado  el 
herido  i  haya  dado  su  permiso  para  que  se  principie  la  construc- 
ción. 

En  caso  de  usar  cal  blanca. — Todo  herido  se  mantendrá  desa- 
guado i  seco,  hasta  que  las  mezclas  de  la  fábrica  que  estuvieren 
mas  bajas  quo  la  superficie  del  terreno  se  hayan  endurecido.  En 
todo  caso  se  obligará  al  contratista  a  disecarlO|  cuando  lo  exija 
el  injeniero  para  cerciorarse  del  estado  de  la  fábrica. 

Antes  de  mover  las  cimbras  en  los  puentes  de  arco,  se  llevará 
la  tierra  hasta  arriba  de  lasj^murallas,  en  capas  delgadas  i  bien 
rameadas. 

En  los  ediGcios,  la  superficie  de  los  pisos  se  humedecerá  i  ramea- 
rá bien  antes  de  colocar  el  enladrillado. 

Todo  el  terreno  en  las  estaciones  se  dejará  parejo.  La  tierra 
para  terraplenar  el  recinto  se  estraerá  del  punto  indicado  por  el 
injeniero. 

ALQUITRANADO 

La  madera  de  los  puentes  tendrá  dos  manos  del  mejor  alquitrán 
de  Stokolmo.  El  alquitrán  de  carbón  de  piedra  que  se  estiende 
encima  de  los  arcos  se  hervirá  previamente,  a  lo  menos  veinticua- 
tro horas,  i  se  aplicará  caliente;  lo  mismo  el  alquitrán  de  Sto- 
kolmo. 

SEÑALES 

El  material  i  manufactura  de  las  señales  serán  de  la  mejor 
calidad. 

Cada  palo  se  pintará  con  tros  manos  de  pintura  blanca,  las 
aspas  en  un  lado  blanco  i  en  el  otro  colorado,  i  el  fierro  con  tres 
manos  de  pintura  negra. 

A  la  conclusión  de  la  contrata,  el  contratista  dejará  cada  seflal 
completa  i  en  perfecto  estado  de  uso. 
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DEPÓSITOS  DK  AOÜA 

Las  planchas,  tubosi  pernos  i  barras  serán  de  la  mejor  calidad 
de  material  i  manufa^ctura. 

Los  depósitos  se  armarán  por  mecánicos  i  se  dejarán  en  perfec- 
to estculo,  sin  filtraciones  ni  otros  defectos. 

Las  junturas  de  las  planchas  se  calafatearán  con  cimiento  de 
fierro  a  no  ser  que  el  contratista  prefiera  acepillarlas. 

Todo  el  fierro  se  pintará  en  la  fábrica  con  dos  manos  de  pintu- 
ra colorada  i  dos  manos  al  óleo,  después  de  ser  armado. 

La  obra  de  piedra,  ladrillo  o  madera,  será  conforme  a  lo  espe- 
cifícado  bajo  mampostería. 

BOMBAS 

El  contratista  proveerá  dos  bombas  de  bronce  de  tres  pulgadas 
de  diámetro  para  cada  depósito  de  agua  i  de  la  mejor  calidad. 

Cada  bomba  irá.  asegurada  sólidamente  por  la  base  a  una  viga 
le  madera.  Tendrá  un  volante  pesado,  con  manubrio  para  dos 
hombres,  una  armazón  fuerte  do  fierro  colado  i  las  válvulas  de 
fáci^  acceso. 

Toda  la  obra  de  mano  será  mui  esmerada  e  igual  al  trabajo  fino 
de  maquinaria. 

En  caso  que  a  juicio  del  injeniero,  la  bomba  no  trabajase  con 
toda  perfección,  el  contratista  se  obligará  a  cambiarla,  hasta  que- 
dar a  satisfacción  de  aquél. 

OBUAS  HIDBÁ.ULICAS 

Las  grúas,  tanto  en  su  material  como  en  su  manufactura,  cor- 
responderán a  las  especificaciones  bajo  mampostería. 

Las  grúas  quedarán  bien  armadas,  sin  filtraciones,  jirando  con 
facilidad,  i  las  válvulas  funcionando  satisfactoriamente. 

Toda  la  grúa  se  pintará  con  cuatro  manos  de  pintara  al  óleo,  las 
dos  primeras  en  la  fábrica  con  pintura  colorada. 

La  parte  pulimentada  se  pintará  en  la  fábricci  coa  ana  mesóla 
de  pintura  blanca  i  sebo. 
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CAÑERÍA  DÉ  FIERRO 

La  mayor  parte  de  la  cañería  será  a  empalme  i  espiga;  cada  tu- 
bo de  nueve  pies  de  largo,  fuera  del  empalme. 

Las  junturas  se  harán  con  plomo. 

Cada  tubo  será  de  espesor  uniforme  en  toda  su  estension,  de 
sección  exactamente  circular,  bien  liso  de  adentro  i  afuera,  sin  am- 
pollas, grietas,  agujeros,  torced uras  u  otros  defectos. 

Toda  la  cañería  recibirá  por  dentro  i  fuera,  dos  manos  de  al- 
quitrán bien  cocido. 

En  la  colocación  de  la  cañería  se  tendrá  cuidado  de  seguir  un  ni- 
Tel  uniforme  i  alineaciones  rectas,  unidas  por  curvas  suaves. 


m 

HIDRÁULICA,  PUENTES  I  CAMINOS 


61.— Lei  de  caminos,  canales,  puentes  i  calzadas 


Santiago,  17  de  diciembre  de  1842. 
Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  acordado  el  siguiente 

PROYXCTO  DE  LEÍ: 

CAPITULO  I 

DE  LA    DIRECCIÓN 

Ari  1/  La  Dirección  de  caminos,  canales,  puentes  i  calzadas 
será  desempeñada  por  una  junta  establecida  en  cada  provincia  de 
la  República  i  por  el  cuerpo  de  Injenieros  que  determina  esta  lei. 

Art  2.^  Las  juntas  provinciales  se  compondrán  del  Intendente 
de  la  provincia,  del  alcalde  de  primera  elección  de  la  Municipa- 
lidad de  la  cabecera  de  la  provincia  que,  en  los  casos  de  imposibi- 
lidad ser&  reemplazado  por  el  de  segunda  elección  o  por  el  rejidor 
mas  antiguo,  i  de  un  agrimensor  residente  en  la  misma  provincia, 
nombrado  por  el  Gobierno. 

Art  8.*  (Derogado). 

Art  4.0  (Derogado). 

Art  5.®  Son  atribucionecr  de  los  juntas  provinciales:  velar  sobre 
el  estado  de  los  caminos,  no  permitir  se  muden  sin  su  consenti- 
miento i  aprobación,  proponer  al  Gobierno  la  variación  de  los 
viejos,  la  apertura  de  los  nuevos  e  informarle  cuanto  sea  condu- 
cente para  mejorarlos,  hacer  ejecutar  los  trabajos  que  se  acuerden 
i  librar  las  cantidades  necesarias  contra  los  administradores  de 
los  fondos  destinados  a  estos  objetos. 

Art.  6.®  Sin  perjuicio  de  los  deberes  de  las  juntas  provinciales, 

corresponde  a  las  Municipalidades,  en  su  respectivo  departamento 
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O  distrito,  no  solo  proponer  a  la  junta  provincial  la  apertura  o 
construcción  de  nuevos  caminos,  puentes  o  calzadas  o  su  notable 
reparación  i  mejora,  sino  también  acordarlas  por  si  misma,  dando 
cuenta  a  la  junta  siempre  que  su  costo  hubiere  de  hacerae  pura- 
mente con  fondos  de  la  Municipalidad,  guardando  en  estas  obras 
las  disposiciones  de  las  leyes  i  reglamentos  espedidos  sobre  la 
materia,  i  las  prevenciones  jenerales  que  tuviere  hechas,  o  parti- 
culares que  tuviere  a  bien  hacer  la  junta  provincial,  sin  proceder 
jamas  en  contravención  de  ellas. 

Art.  7.0  Corresponde  asimismo  a  la  Municipalidad  acordar  la 
reparación  i  buen  estado  permanente  de  los  caminos,  puentes  i 
calzadas,  deduciendo  los  gastos  que  exijieren  estas  obras  de  los 
fondos  de  propios  u  otros  arbitrios  que  para  esta  reparación  ordi- 
naria estuviesen  especialmente  señalados  en  el  departamento  o 
fuesen  de  costumbre  en  él,  o  haciendo  efectiva  la  obligación  de 
los  vecinos  respectivos  a  contribuir  a  la  reparación  de  estas  obras* 
La  misma  facultad  tiene  el  Gobernador  en  toda  la  ostensión  del 
departamento,  i  los  subdelegados  en  su  competente  distrito. 

Los  acuerdos  de  la  Municipalidad  sobro  esta  materia  se  pondrán 
en  ejecución  por  el  gobernador  o  subdelegado  respectivo. 

Art.  8.**  La  conservación  de  los  caminos,  puentes  i  calzadas,  la 
observación  de  todas  las  leyes  i  órdenes  espedidas  sobre  esta  ma- 
teria por  las  autoridades  competentes  i  señaladamente  por  la  jun- 
ta provincial,  i  en  jeneral,  la  policía,  buen  orden  i  cuidado  sobre 
estos  ramos,  corresponde  a  los  gobernadores,  subdelegados  e  ins- 
pectores, quienes  la  ejercerán  por  sí  u  obedeciendo  los  inferiores 
las  órdenes  de  sus  superiores,  i  valiéndose  de  los  ajentes  subalter- 
nos de  policía  que  estén  bajo  su  jurisdicción  o  de  los  comisionados 
que  tuvieren  a  bien  nombrar. 

Art.  9.°  Son  atribuciones  del  Cuerpo  de  Injenieros:  proponer  al 
Gobierno  todas  las  medidas  conducentes  a  las  mejoras  de  los  ca- 
minos, sus  variaciones,  aperturas  de  nuevos  i  de  canales,  construc- 
ción de  puentes  i  calzadas,  mantener  comunicación  con  las  juntas 
provinciales  i  con  los  encargados  de  la  recaudación  i  depósito  de 
los  fondos  anexos.  Los  deberes  i  ocupaciones  del  Cuerpo  de  Inje- 
nieros i  los  deberes  de  las  juntas  provinciales  en  sus  relaciones 
con  el  Cuerpo  de  Injenieros,  serán  determinados  por  los  decretos 
que  oportunamente  espidiere  el  Gobierno. 

Art.  10.  (Derogado). 

Art.  11.  (Derogado) 
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Art.  12.  (Derogado). 
Arfc.  13.  (Derogado). 


CAPITULO  II 


DE  LOS  FONDOS  DEL  RAMO  DE   CAMINOS 

Art.  14.  Se  adjudican  para  la  construcción,  apertura,  composi- 
ción i  conservación  de  los  caminos,  canales,  puentes  i  calzadas  to- 
dos los  fondos  que  produzcan  los  derechos  de  peaje,  pontazgo  i 
navegación  de  los  rios  i  canales  que  están  actualmente  estableci- 
dos, i  que  en  adelante  se  establecieren,  el  valor  de  las  multas  que 
designa  esta  lei  i  la  cantidad  que  la  Lejislatura  señale  anualmente 
paxa  estos  objetos. 

Art.  15.  La  inversión  de  estos  fondos  se  hará  con  arreglo  a  los 
planos  i  presupuestos  que  aprobare  el  Presidente  de  la  República, 
i  en  virtud  de  los  decretos  que  éste  espidiere. 

Art.  16.  Los  derechos  de  peaje,  pontazgo  i  navegación  estable- 
cidos hasta  el  dia,  que  estén  aplicados  a  fondos  de  propios  de  ciu- 
dades o  villaS;  continuarán  perteneciendo  a  dichos  propios,  mien- 
tras que  estén  destinados  a  objetos  preferentes  al  que  se  propone 
esta  lei;  pero  el  Gobierno  decretará  su  incorporación  a  fondos  je- 
nerales  de  caminos,  canales,  puentes  i  calzadas,  cuando  lo  crea 
conveniente. 

Art.  17.  Los  derechos  de  peaje,  pontazgo  i  navegación,  se  fija- 
rán por  leyes  especiales  para  cada  caso,  subsistiendo  mientras 
tanto  los  establecidos  al  presente  en  la  forma  que  actualmente  se 
hallan. 

Art.  18.  Las  obras  o  trabajos  costeados  con  los  fondos  de  que 
se  trata,  pueden  ejecutarse  por  comisiones,  bajo  la  inmediata  ins- 
pección de  la  Dirección  por  medio  de  alguno  o  algunos  de  sus 
miembros,  i  también  por  subasta  o  contratas,  interviniendo  siem- 
pre en  el  cumplimiento  de  éstas  las  mismas  direcciones. 

CAPITULO  III 

DE    LOS    CAMINOS 

Art.  19.  Los  caminos  se  dividen  en  caminos  públicos  i  caminos 
vecinales. 
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Aii  20.  Los  caminos  públicos  son  los  que  sirven  de  comunica- 
ción de  una  ciudad,  villa  o  lugar  con  otra  ciudad,  villa  o  lugar. 

Art.  21.  El  ancho  de  todo  camino  público  que  corra  por  cerros 
o  cuestas,  será  de  diez  i  seis  varas  de  clara 

Art.  22.  El  que  pase  por  terrenos  planos  tendrá  veintiséis 
varas  de  claro,  i  cada  orilla  o  costado  una  zanja  o  foso  de  dos 
varas  de  ancho  i  dos  de  profundidad.  La  tierra  que  se  saque  de 
estos  fosos,  se  echara  en  el  medio  del  camino,  para  que  tome  éste 
una  forma  convexa. 

Ari  28.  Las  aguas  que  se  recojan  en  los  fosos  i  provengan  de 
las  lluvias,  tendrán  su  salida  por  bajo  de  puentes  o  por  encima 
de  calzadas  empedradas,  según  lo  permita  el  terreno. 

Art  24.  Los  propietarios  de  los  terrenos  colindantes  son  obli- 
gados a  recibir  estas  aguas,  pero  precisamente  se  les  avisará  con 
anterioridad,  o  se  les  oirá  sumariamente  sobre  ello,  para  solo  el 
efecto  de  evitarles  los  perjuicios  cuando  sea  posible. 

Art.  25.  Las  aguáis  que  procedan  de  las  tierras  vecinas  o  que 
se  lleven  para  riegos,  solo  podrán  pasar  por  los  caminos  i  zainas, 
cruzando  aquellos  bajo  de  puentes  de  seis  varas  de  estension  a  lo 
menos,  construidos  de  materiales  sólidos  i  costeados  por  los  dae* 
ños  de  las  mismas  aguas,  o  atravezando  las  zanjas  sobre  arcos  o 
canoas  o  en  el  modo  que  acordare  la  junta  provincial  Es  prohi- 
bido conducir  las  aguas  por  el  terreno  de  los  caminos  siguiendo 
su  dirección. 

Art  26.  Los  vecinos  que  quieran  plantar  árboles,  lo  harán  a 
la  orilla  esterior  de  las  zanjas,  i  serán  dueños  de  ellos;  pero  para 
cortarlos  darán  aviso  al  gobernador  o  subdelegado  respectivf>, 
quienes  solo  concederán  el  permiso  con  arreglo  a  las  int^truccionea 
que  hubieren  recibido  de  la  junta  provincial. 

Art  27.  Es  prohibido  levantar  obras,  sacar  tierras,  hacer  exea* 
vaciones  i  derramar  agua  en  lo  interior  de  los  caminos.  El  qae 
causare  algún  perjuicio  de  esta  u  otra  naturaleza,  es  obligado  a 

su  reparación (Derogado). 

Art  28.  Los  fundos  colindantes  de  los  caminos  quedan  graba- 
dos con  la  carga  de  dar  tierras,  piedras  u  otros  materiales  para 
los  terraplenes,  salvo  la  justa  compensación  de  los  perjuicios  que 
por  la  estraccion  se  les  infieran. 

Art  29.  Los  propietarios  de  los  terrenos  que  estén  actual* 
mente  sin  cierros,  son  obligados  a  dejar  las  treinta  varas  de  ancho 
para  el  camino  i  las  zanjas  que  establece  el  articulo  22.  Guando 
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los  caminos  sean  el  término  de  dos  propiedades»  cada  una  dejará 
la  mitad. 

Art  30.  El  terreno  que  quede  por  un  camino  abandonado^ 
servirá  para  compensar  el  que  se  ocupe  en  el  nueva. 

Art  31.  Los  caminos  que  pasen  al  lado  de  propiedades  aetuaU 
mente  cerradas  por  tapias  se  conservarán  en  el  estado  que  tienen, 
pero  si  hubiesen  de  tapiarse  de  nuevo,  se  retirarán  a  la  distancia 
dicha. 

Los  gobernadores  i  subdelegados  velarán  sobre  el  exacto  onm* 
plimiento  de  este  artículo. 

Art  32.  Se  esceptúan  las  calles.de  las  poblaciones  i  sus  subur- 
bios que  por  corta  estension  de  las  propiedades  i  su  mucho  valor, 
no  se  obligarán  a  retirarse,  sin  recibir  los  dueños  de  ellas  la  justa 
compensación. 

Art.  33.  En  los  suburbios  de  esta  capital  i  demás  poblaciones 
de  la  República  no  podrá  emprenderse  la  apertura  o  delincación 
de  nuev&s  calles,  ni  edificar  estendiendo  la  Ifnea  de  las  antiguas, 
sin  permiso  escrito  de  la  Dirección  de  la  provincia;  i  el  Gobierno 
dictará  las  ordenanzas  especiales  a  que  deben  arreglarse  las  nue- 
vas poblaciones  con  que  se  ensanchen  las  antiguas. 

Art  34.  üada  cinco  leguas  se  establecerá  una  plaza  de  una 
cuadra  cuadrada,  que  sirva  para  los  alojamientos  de  las  tropas 
empleadas  en  el  carguío.  En  el  centro  de  ella  se  levantará  una 
columna  con  inscripción  de  la  distancia  en  que  se  halla  de  las 
capitales  de  la  República  i  de  la  provincia  respectiva. 

Art  35.  Este  terreno  será  comprado  por  el  público;  pero  si 
algún  propietario  lo  dejase  por  su  cuenta,  tendrá  derecho  para 
cobrar  el  piso  o  alojamiento. 

Art.  3t5.  Los  inspectores  son  obligados  a  dar  aviso  de  palabra 
o  por  escrito  al  intendente,  gobernador  o  subdelegado,  de  los 
pantanos,  puentes  rotos  o  cualquier  otro  embarazo  que  ocurra  en 
el  tránsito. 

Art  37.  Los  caminos  vecinales  son  aquellos  que  comunican  los 
fundos  particulares  con  los  caminos  públicos.  Estos  tendrán  cuando 
menos  diez  i  seis  varas  de  ancho,  i  podrán  ser  variados  de  con- 
sentimiento de  los  interesados  i  con  permiso  de  la  Dirección  de 
la  provincia. 

Art.  38.  (Derogado). 
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ARTÍCULOS    ADICIONALES 

I.®  Todos  los  caminos  públicos  i  calles  que  hayan  sido  variados 
sin  permiso  de  la  autoridad  competente,  los  terrenos  de  dichos 
caminos  i  calles  de  que  el  público  haya  sido  despojado  por  usur- 
paciones de  los  propietarios  de  terrenos  colindantes,  serán  resti- 
tuidos a  su  antiguo  estado,  sea  cual  fuere  el  tiempo  trascurrido, 
desde  que  las  espresadas  variaciones  o  usurpaciones  se  efectua- 
ron; 

2.®  Las  juntas  provinciales  i  los  gobernadores  de  los  departa- 
mentos decretarán  i  harán  ejecutar  las  restituciones  de  que  se 
trata  en  el  artículo  anterior,  procurando  en  estos  casos  conciliar 
la  rectificación  de  los  Caminos  con  la  elección  de  los  terrenos  mas 
sólidos  i  firmes  para  conducirlos; 

3.**  Se  dispondrá  igualmente  por  las  juntas  provinciales  que 
toda  acequia  o  canal,  que  corra  en  la  actualidad  por  el  terreno  de 
un  camino  público  con  menoscabo  o  reducción  de  las  veintiséis 
varas  libres  de  capacidad  en  su  ancho  que  le  señala  la  lei,  sean 
conducidos  por  los  terrenos  colindantes,  dándose  a  los  interesa- 
dos o  dueños  el  tiempo  de  plazo  que  prudentemente  parezca 
necesario  para  el  trabajo,  según  las  circunstancias,  i  lo  mismo  se 
ejecutará  respecto  de  los  caminos  vecinales,  que  nunca  deberán 
tener  menos  de  diez  i  seis  varas  libres  para  el  tránsito. 

4.®  (Derogado). 
"'  5.^  El  Presidente  de  la  República,  en  uso  de  sus  facultades 
dictará  los  reglamentos  i  ordenanzas  necesarias  para  hacer  efec- 
tivas todas  las  disposiciones  de  esta  lei. 

6.**  (Derogado). 

7.*  (Derogado). 

I  por  cuanto»  oído  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a  bien  apror 
bario  i  sancionarlo;  por  tanto,  dispongo  se  promulgue  i  lleve  a 
efesto  en  todas  sus  partes  como  lei  de  la  República. 

BÚLNES. 

Ramón  Luis  Ibarrazaval. 
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68.—Cláusulas  i  condiciones  a  que  se  someterán  los  con- 
tratistas de  obras  de  agua  potable  de  la  República 


TITULO  PRIMERO 

DE   LA   CONTRATACIÓN   DE   LAS   OBRAS 

Artículo  primero. — Cuando  las  obras  deban  ejecutarse  a  con- 
trata por  adjudicación  pública,  se  pedirán  con  la  suficiente  antici- 
pación, propuestas  que  estariin  siempre  sujetas  a  las  prescripciones 
insertas  en  este  cuaderno. 

Art.  2.®  Dichas  propuestas  serán  por  suma  alzada  i  en  moneda 
corriente;  se  harán  por  escrito,  en  pliego  cerrado  i  se  e^oompa- 
ñarán: 

A).  De  un  depósito  bancario  a  la  orden  del  Director  de  Obras 
Públicas  por  un  valor  próximamente  igual  al  2  por  ciento  del 
monto  de  la  propuesta; 

J5).  De  una  escritura  de  fianza  por  un  valor  próximamente 
igual  al  10  por  ciento  de  la  propuesta  previamente  calificada  por 
el  Director  del  Tesoro  si  no  se  indica  otra  persona; 

C).  De  una  lista  de  precios  unitarios  de  materiales  i  de  obra 
de  mano,  en  relación  exacta  con  las  cantidades  de  la  propuesta;  i 

D).  De  certificados  de  competencia  i  señas  del  domicilio  del 
proponente. 

Art.  3.**  Se  abrirán  las  propuestas  en  presencia  de  los  interesa- 
dos que  concurran  i  de  un  delegado  de  la  Segunda  Sección  de  la 
Dirección  de  Obras  Públicas  en  la  oficina,  dia  i  hora  señalados  de 
antemano  i  se  levantará  un  acta  firmada  por  el  jefe  de  esa  oficina 
i  por  los  propí)nentes.  En  seguida  se  abrirá  un  pliego  cerrado  que 
contenga  los  máximums  i  mínimums  de  precio  i  plazo  que  se  hubie- 
re creido  convenionto  fijar  en  consideración  a  la  cantidad  de  obra 
por  hacer  i  a  las  condiciones  de  la  localidad  en  que  haya  de  eje- 
cutarse el  trabajo. 

Art.  4.®  No  se  atenderá  ningún  reclamo  que  importe  modifica- 
ción sustancial  de  la  propuesta,  ni  se  considerarán  aquellas  que 
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no  se  hayan  presentado  de  acuerdo  con  estas  cláusulas  i  en  con- 
formidad al  formulario  impreso  establecido  al  efecto. 

Art.  5.°  Las  propuestas  se  calificanÍD  atendiendo  a  las  siguien- 
tes calidades:  a  la  competencia  del  propouente,  al  mas  bajo  precio 
i  al  menor  plazo,  dentro  de  los  máximums  i  mínimums  prefijados. 
La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  desechar  todas  las 
propuestas  si  lo  estima  conveniente. 

Art.  6."  Aceptada  que  sea  una  propuesta  se  avisará  por  escrito 
al  interesado,  quien  deberá  reducir  el  contrato  a  escritura  pública 
dentro  de  los  diez  dias  sii^uientes  a  este  aviso,  firmando  él  por  sí 
i  el  funcionario  que  se  desiírne  en  representación  del  Fisco. 

Art.  7.*^  Dentro  de  los  quince  dias  siguientes  a  este  aviso,  debe- 
rán llenarse  los  requisitos  de  firmar  los  planos  i  este  cuaderno  de 
condiciones,  fijar  residencia,  nombrar  apoderado,  etc. 

Art.  8.*^  Dentro  de  los  veinte  dias  siíjuientes  al  mismo  aviso  se 
iniciará  la  ejecución,  para  lo  cual  se  dará  oportuno  avij^o  escrito 
al  interesado,  con  la  entrega  del  trazado  de  las  obras,  de  los  pla- 
nos i  especificaciones,  etc.,  levantando  actas  triplica' las  i  firmadas 
por  e!  contratista  o  su  representante  i  por  el  injeniero  o  persona 
que  hace  la  entrega.  Un  ejeinplar  se  dará  al  contratista,  otro 
quedará  en  manos  del  Inspector  de  la  obra  i  el  tercero  se  remitirá 
a  la  Sección. 

Art.  9.®  Si  trascurridos  los  plazos  de  que  hablan  los  artículos 
anteriores  no  se  hubieren  llenado  los  requisitos  que  se  espresan, 
se  entenderá  que  el  interesa  lo  desiste  de  su  propuesta;  a  cuyo 
efecto  se  dictará  declaración  admijiistrativa,  sin  mas  trámite  i 
sin  recurso  para  el  interesudo,  a|)licándose  al  Fisco  por  vía  de 
pena,  el  depósito  del  2  j)or  ciento  hecho  para  garantir  la  pro- 
puesta. 

DEL    C:()NTUAT1STA 

Art.  10.  El  contratista  deberá  dirijir  personalmente  los  tiuba* 
jos  o  nombrar  un  apoderado  de  acuerdo  con  la  Administración;  en 
todo  caso  el  contratista  o  apoderado  deberá  tener  residencia  fija 
cerca  de  los  trabajos. 

Art.  11.  Siempre  que  el  contratista  crea  necesario  hacer  recla- 
mos o  solicitudes  que  tengan  relación  con  su  contrato,  deberá  ha. 
cerlo  por  escrito,  dirijióndose  a  la  oficina  o  persona  encargada  de 
la  vijilancia  de  los  trabajos;  se  entenderá  que  renuncia  a  todo  re- 
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clamo  a  que  pu'liere  tener  derecho,  i  que  no  hubiere  formulado 
por  escrito  dentro  del  término  de  quince  dias  de  acaecido  el  hecho 
que  le  diere  oríjcn. 

Art.  12.  No  podrá  el  contratista  subcontratar  enteramente  la 
obra  ni  traspasar  a  cualquier  título  el  contrato,  sin  autorización 
administrativa. 

Art.  13.  Aceptará  todas  las  órdenes  de  servicio  escritas  que  se 
le  dirijan  por  la  oficina  o  por  el  director  de  la  obra  i  que  tengan 
en  vista: 

A).  Alterar  los  planos  i  especificaciones  aumentando  o  disminu- 
yendo las  obras  siempre  que  estas  alteraciones  no  importen  mas 
del  10  por  ciento  del  valor  de  la  propuesta;     . 

B).  Cambiar  materiales  de  mala  calidad  o  empleados  que  no 
presten  la  suficiente  garantía,  i  demás  que  tiendan  a  garantir  la 
fiel  ejecución  del  plan  del  contrato. 

RESOLUCIÓN   DEL   CONTRATO 

Art.  14.  Cuando  el  contratista  se  resistiere  a  cumplir  las  órde- 
nes escritas  del  director  de  la  obra,  éste  le  amonestará  pidiendo 
simultáneamente  a  la  Sección  la  autorización  correspondiente  para 
suspender  hasta  por  diez  «lias  los  trabajos.  Espirado  el  plazo  de 
Jos  diez  (lias  sin  que  se  haya  dado  cumplimiento,  la  Administra- 
ción podrá  hacer  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el  artículo 
siguiente. 

Art.  15.  Cuando  ocurra  el  caso  contemplado  en  el  artículo  an- 
terior o  en  las  circunstancias  A,  B  i  C  mas  abajo  espresadas,  po- 
drá declararse  arlminlstrativamonte,  sin  mas  trámite  i  sin  recurso 
alguno  posterior,  la  resolución  del  contrato  con  los  cargos  corres- 
pondientes, o  bien,  la  prosecución  i  terminación  de  la  obra  por 
administrajion  o  mediante  nuevos  contratos  por  cuerita  i  riesgo 
del  primrr  contratista,  quedando  afectos  a  la  liquidación  final  las 
retenciones  i  garantías  del  contrato  i  pudiendo  el  contratista  pri  - 
mitivo  solamente  inspeccionar  los  trabajos. 

La  resolución  o  prosecución  con  cargo  al  contratista  decretada 
en  conformidad  a  este  artículo,  no  puede  dar  márjen  de  utilidades 
al  contratista;  si  en  la  liquidación  resultaren,  quedarán  a  beneficio 
de  la  Administración: 

A).  Cuando  después  de  iniciada  la  obra  segua  el  artículo  8.^ 
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permanezca  estacionaria  durante  la  quinta  parte  del  plazo  estipu- 
lado, si  en  el  contrato  no  se  fijare  otro; 

jB).  Cuando  terminado  el  plazo  sin  estar  terminada  la  obra  no 
hubiere  ejecutado  el  contratista  las  4/5  partes  de  ella  en  vista  de 
los  estado^  de  pago;  i 

C),  Cuando  los  aumentos  o  disminuciones  de  obra  suban  del 
10  por  cieAto  si  no  aoeptare  el  contratista  las  condiciones  que  fija- 
re la  Dirección.  La  liquidación  en  este  caso  se  hará  sin  cargo  por 
esta  causal. 

Art  16.  Si  el  contratista  fuere  declarado  en  falencia,  se  resol- 
verá el  contrato  en  las  condiciones  que  prescribe  el  articulo  2,005 
del  Código  Civil  para  el  caso  de  muerte,  quedando  en  todo  caso 
aplicadas  preferentemente  al  Fisco,  i  en  su  poder  los  materiales, 
retenciones  i  saldos  para  responder  a  la  liquidación  que  debe  efec- 
tuarse inmediatamente. 

TÍTULO  II 

DE   LA  EJECUCIÓN   DE   LAS   OBRAS 

Art  17.  Al  iniciar  los  trabajos  conforme  a  lo  prescrito  en  el 
artículo  8.",  recibirá  el  contratista  copias  autorizadas  de  los  planos, 
especificaciones  i  cláusulas.  La  construcción  de  la  obra  debe  ha- 
cerse conforme  con  lo  establecido  en  esos  documentos  i  sujetán- 
dose a  las  reglas  del  arte. 

Art.  18.  Junto  con  la  iniciación  de  los  trabajos  se  fijará  la  pro- 
cedencia de  los  materiales;  si  éstos  son  proporcionados  por  el  Fis- 
co o  Municipio  el  contratista  no  podrá  usar  de  ellos  para  otros 
fines  que  los  indicados  en  las  especificaciones. 

En  todo  caso  el  contratista  establecerá  a  su  costa  i  con  las  res- 
ponsabilidades consiguientes  las  faenas  de  estraccion  o  de  elabo- 
ración de  ellos  i  se  encargará  de  trasportarlos  hasta  el  pié  de  la 
obra. 

Art.  19.  Las  partes  de  obras  que  resultaren  defectuosas  o  eje- 
cutadas con  materiales  de  mala  calidad,  serán  demolidas  i  reem- 
|)lazad9>a  por  el  contratista  sin  derecho  (i  remuneración  de  ningún 
jén^ro. 
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DB  LOS  PAaos 

Arfc.  20.  Los  estados  de  pagos  se  harán  coa  fecha  l.^  i  16  de 
cada  mes,  en  vista  del  trabajo  ejecutado  i  aplicando  los  precios 
unitarios  de  que  trata  el  art.  17. 

Del  valor  de  los  materiales  al  pié  de  la  obra  podrá  anticiparse 
por  estados  especiales  el  50  por  ciento,  apreciados  como  lo  dispo- 
ne el  artículo  2.°  Este  anticipo  se  hará  con  cargo  personal  al  con- 
tratista i  se  descontará  de  los  estados  en  que  figuren  las  obras  en 
las  cuales  se  hayan  empleado. 

Estos  pagos  se  considerarón  meros  abonos  a  buena  cuenta  i  en 
ellos  no  podrá  el  contratista  fundar  reclamo  alguno. 

Art.  21.  Si  hai  aumentos  o  disminuciones  de  obra,  se  le  paga- 
rán o  descontarán  al  contratista  con  relación  a  las  listas  de  pre- 
cios unitarios  del  arfc.  2." 

Art.  22.  En  cada  estado  ordinario  de  pago  se  hará  una  reten- 
ción del  10  por  ciento  del  alcance  quincenal  para  garantir  la  bue- 
na ejecución  de  la  obra. 

Art.  23.  En  casos  de  suspensión  de  los  trabajos  o  resolución  del 
contrato,  se  suspenderán  los  pagos  hasta  que  cese  la  suspensión  o 
se  practique  la  liquidación  de  aquellos. 

DE  LAS  MULTAS 

Art.  24.  El  contratista  pagará  una  multa  diaria  de  uno  por  mil, 
mas  o  menos,  del  valor  previsto  de  la  obra,  si  no  se  estipula  otra 
cosa  en  cada  contrato,  cuando  terminado  el  plazo  no  hubiere  dado 
cumplimiento  a  su  contrato. 

RECEPCIÓN  DE  LAS  OBRAS 

Art.  25.  Una  vez  concluidas  las  obras  se  procederá  a  la  recep- 
ción provisoria  de  ellas.  La  recepción  definitiva  tendrá  lugar  dos 
meses  después  i  solo  entonces  se  devolverán  las  retenciones  i  se 
cancelará  la  fianza. 

Art.  26.  Si  durante  la  rec:pcion  provisoria  se  creyere  necesario 
para  imponerse  de  la  calidad  del  trabajo,  deshacer  alguna  parte 
de  la  obra,  el  contratista  tendrá  la  obligación  de  rehacerla  inme- 
diatamente. El  costo  de  este  trabajo  solo  se  le  abonará  en  el  caso 
de  no  resultar  efectivos  los  defectos  presuntos. 
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La  rece]  cion  definitiva  constará  de  im  acta  levantada  por 
duplicado  i  firmada  por  ambas  partes  en  la  q"e  so  deje  estableci- 
do que  el   trabajo  se  ha  ejecutado  en  buenas  condiciones. 

TITULO  III 

DE    LOS    MATE11ÍA.LES 

Art.  27.  Todos  los  materiales  serán  de  la  mejor  calidad.  Antes 
de  adoptarlos  en  los  trabajos  serán  aprobados  por  el  injeniero 
director  de  estos. 

Agua. — El  agua  (jue  se  emplee  en  los  morteros  no  deberá  con- 
tener en  suspensión  materias  que  pne  lan  esterilizar  la  acción  de 
los  cementos  o  cales;  se  la  filtrará  seufun  las  instrucciones  del 
injeniero. 

Aceite,  Alquitrán,  Pintura,  etc. — Las  piezas  de  madera  empo- 
tradas en  mampostería,  albañilería,  etc.,  recibirán  dos  manos  de 
alquitrán  vejetal  caliente,  las  demás  recibirán  dos  manos  de  pin- 
tura al  aceite  i  los  fierros  dos  de  pintura  al  minio. 

Arena. — Siempre  será  limpia,  cualesquiera  (|ue  sean  sus  cuali- 
dades, si  no,  se  lavará  antes  de  emplearla.  8u  tamaño  será  limitado 
por  cedazos  de  60  i  120  mallas  por  centímetro  cuadrado,  debien- 
do pasar  por  el  primero  i  quedar  en  el  segundo. 

Gal. — Será  del  tipo  de  la  de  «Lo  Aguirre»;  se  la  apagará  al  pié 
de  la  obra  según  las  instrucciones  del  injeniero. 

Cemento. — Será  de  traba  lenta,  del  tipo  del  Wliite  Brothers, 
perfectamente  desagregado  sin  piedrecillas  que  acusen  avería. 

Empaquetadura  de  los  tubos, — Los  tubos  se  colocarán  de 
modo  ([ue  los  encajeie  se  hagan  en  el  sentido  de  la  corriente  del 
agua.  Las  empaquetaduras  se  harán  con  fiiástica  sin  torcer,  alqui- 
tranada i  apretada  con  calafate,  completándola  con  plomo  (jue  se 
colará  directamente. 

EiíipedrCtdos. — Se  ejecutarán  a  satisfacción  de  las  Alcaldías, 
según  las  disposiciones  i  reglamentos  locales. 

Fierros. — Serán  sin  pajitas^  grietas  ni  otros  defectos.  Una  pieza 
calentada  al  rojo  i  golpeada  hasta  el  enfriamiento  en  la  bigornia 
no  debe  rasgarse  ni  quebrarse.  Las  piezas  de  este  material  que  se 
juzguen  sospechosas  se  someterán  a  cargas  o  procedimientos  de 
prueba  sin  que  la  Administración  responda  por  los  perjuicioG 

LcCdHílos, — Serán  de  color  rojo  anaranjado^  de  sonido  metálico 
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característico;  espesor  uniforme  i  superficies  planas  sin  escorias 
ni  manchas. 

Machrds. — Serán  rectas,  de  canto  vivo  i  sin  nudos;  los  ensam- 
bles serán  correctos,  sin  suples  ni  cuñas. 

Morteros. — Tendrán  la  siguiente  composición- 
Clase  de  obra  Arena      Cal    Cemento       Agua 

Mampostería  o  albañilería  ordinaria.     5       1.5      0.5   en  cantidad 
Id.          id.        id.       en  bcWeda.  4.5       id.       id.     suficiente. 
Estucado 2  1 

El  espesor  del  estuco  será:  en  los  estanques  de  3  centímetros; 
en  las  demás  obras,  2  centímetros. 

Plomo. — Será  blando,  homojéneo,  de  color  gris  azulejo,  se  debe 
rayar  con  la  uña  i  cortar  con  cuchillo;  la  densidad  debe  fluctuar 
entre  11,300  i  11,400. 

Piedras. — Serán  duras,  de  textura  uniforme,  susceptibles  de 
trabajarse  i  pulirse  con  facilidad;  la  resistencia  a  la  compresión  será 
de  20  a  30  kilogramos  por  2  centímetros  cuadrados. 

Pruebas  de  la  cañería. — Las  cañerías  se  colocarán  por  secciones 
de  500  metros  a  lo  mas.  Antes  de  rellenar  las  zanjas  se  somete- 
rán a  una  presión  de  prueba  superioi*  en  una  atmósfera  a  la  que 
dicha  sección  deberá  soportar.  Mientras  dure  esta  presión  se 
recorrerán  las  empaquetaduras  hasta  suprimir  en  absoluto  las 
filtraciones. 
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63.— Cláusulas  i  condiciones  para  proveer  de  cafierías  a 
las  ciudades  de  la  República  para  la  instalación  de  ser- 
vicios de  agua  potable. 


Artículo  primero. — La  procedencia  del  material  debe  ser  de 
fábrica  conocida  i  cada  tubo  no  podrá  exceder  de  4  metros  de 
largo,  ni  bajar  de  12-70.  Cada  tubo  llevará  cordón  en  un  estremo 
i  dentro  de  la  cabeza  una  media  caña^  según  croquis. 

Arfc.  2.*  El  hierro  de  que  deben  hacerse  las  cañerías  i  piezas 
especiales  debe  sor  de  primera  fundición,  gris,  dulce  i  debe  ser 
susceptible  de  trabajarse  a  la  lima  i  al  bu  i  I.  La  cantidad  de  fós- 
foro no  debe  pasar  de  1  por  ciento. 

Art.  3.*  Los  cañones  rectos  deben  ser  fundidos  de  pié,  esclu- 
yendo  los  soportes  que  sujetan  el  alma.  Cada  tubo  debe  ser  de 
espesor  uniforme  en  toda  su  estension,  de  sección  exactamente  cir- 
cular, bien  liso  por  dentro  i  fuera,  sin  am  )ollas,  grieta««,  agujeros, 
torced  uras  u  otros  defectos.  ' 

Art.  4.*  La  tolerancia  en  el  grueso  i  calibre  no  debe  pasar  de  4 
milímetros  i  en  el  peso  3  por  ciento.  Todo  tubo  o  pieza  especial  de- 
berá recibir  después  de  un  prolijo  exámei  de  su  estructura,  una 
mano  de  alquitrán  bien  cocido  por  dentro  i  fuera.  El  exceso  de  peso 
sobre  los  límites  fijados  en  el  artículo  6.^  no  será  tomado  en  cuen- 
ta, o  mejor  dicho,  llenada  la  condición  de  los  límites  fijados,  la 
propuesta  se  hará  a  tanto  el  metro  conido  de  canon  de  tal  diá- 
metro. 

Art.  5.®  El  material  será  recibido  en  Europa  por  el  injeniero 
inspector  técnico  del  Supremo  Gobierno  sometiéndolo  previamen- 
te a  una  prueba  de  resistencia  de  un  canon  en  cada  diez,  con  la 
prensa  hidráulica  bajo  una  presión  de  20  atmósferas  para  que 
pueda  resistir  a  una  presión  de  trabajo  de  10  atmósferas.  Las  par- 
tidas que  no  resistan  a  lo  prueba  serán  desechadas. 

Art.  6°  El  peso  por  metro  corrido  de  cañería  no  debe  ser  infe- 
rior a  los  indicados  a  continuación: 
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Con  tolerancia,  como  se  ha  dicho,  de  3  por  ciento. 

Art.  7.°  La  cañería  debe  ser  entregada  en  playa  en  Valparaíso, 
Talcahuano  u  otro  puerto  de  la  República  que  se  designe,  siendo 
de  cuenta  del  contratista  todos  los  gastos  de  embarque,  (Jesem- 
barque,  capa,  seguros,  etc.,  hasta  ponerla  en  un  lugar  de  la  playa 
o  malecón  en  el  puerto  que  se  indique. 

Se  entiende  que  la  entrega  en  playa  a  que  se  refiere  esta  cláu- 
sula es  de  la  totalidad  de  la  cañería  contratada,  en  buenas  condi- 
ciones de  servicio;  es  decir,  que  el  riesgo  de  quiebra  es  de  cargo 
del  contratista.  Solo  se  admitirá  que  este  último  entregue  recor- 
tados aquellos  cañones  que  hubieren  sufrido  en  el  estremo  del 
cordón  alguna  rasgadura,  quedando  sano  mas  de  la  mitad  dql 
cañón.  Dichos  cañones  recortados  no  deberán  exceder  del  cinco 
por  ciento  del  total. 

El  flete  marítimo  será  abonado  por  el  Supremo  Gobierno  en 
vista  de  los  comprobantes  respectivos,  o  sea,  con  el  contrato  de 
fletamento,  con  el  visto  bueno  del  ájente  técnico  en  Europa  o  al 
que  se  designe  en  cada  caso. 

Art.  8.°  Las  propuestas  deberán  hacerse  según  los  formularios 
establecidos  en  cada  caso  por  la  Dirección  de  Obras  Públicas. 

Art.  9.°  Aceptada  la  propuesta  e  impartida  la  orden  correspon- 
diente, el  Supremo  Gobierno  abonará  por  conducto  de  su  Ministro 
Plenipotenciario  a  la  casa  constructora  de  estas  cañerías  la  mitad 
del  valor  del  contrato  i  la  otra  mitad  al  proponente,  al  entregarse 
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el  material  en  el  lagar  convenido  i  previo  informe  favorable  del 
injeniero  técnico  del  Supremo  Gobierno. 

Art.  10.**  Solo  se  tomarán  en  consideración  las  propuestas  de 
materiales  que  provengan  de  casas  constructoras  de  reconocida 
competencia,  a  juicio  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas. 

Art.  11.°  El  contratista  deberá  suministrar  los  materiales  con- 
foime  a  los  planos  i  especificaciones  que  se  confeccionen  en  cada 
caso  i  deberá  de  entregarlos  dentro  del  término  que  fije  oportuna- 
mente  en  las  especificaciones,  en  tierra,  en  Valparaiso,  Talcahua- 
no  u  otro  puerto  de  la  República. 

Art.  12.®  Todos  los  materiales  destinados  a  una  población  de- 
berán Venir  marcados  con  un  signo  especial  que  evite  toda  equi- 
vocación al  distribuir  las  cañerías. 
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.  — Dacreto  que  ordena  a  los  intendentes  i  gobernado- 
res no  hacer  pago  alguno  a  les  contratistas  para  la  pro- 
visión de  agua  potable  sin  estados  de  la  Dirección  de 
Obras  Públicas. 


Santiago,  10  de  enero  de  1890. 

Vista  la  nota  que  preceile,  i  considerando  que  conviene  estable- 
cer uniformidad  en  el  procedimiento  que  debe  observarse  para  el 
pago  cíe  los  trabajos  que  se  ejecutan  en  diversas  poblaciones  de  la 
República,  para  la  provisión  de  agua  potable  i  asegurar  al  mismo 
tiempo  la  buena  ejecución  de  las  obras, 

Decreto: 

Los  intendentes  i  gobernadores  no  ordenarán  pago  alguno  a  los 
contratistas  de  los  trabajos  para  la  provisión  de  agua  potable  sino 
en  virtud  de  los  estados  correspondientes  visados  por  la  Dirección 
Jeneral  de  Obras  Públicas. 

Dichos  estados  serán  acompañados  por  los  indicados  funciona- 
rios a  la  cuenta  que  rindan  por  cada  autorización  que  se  les  con- 
ceda, no  pudiendo  serles  de  abono  ningún  jiro  que  no  sea  compro- 
bado en  esta  forma. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 
BALMACEDA. 

M.  Sánchez  Fontecilla. 
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66.— Decreto  por  el  cual  se  ñja  la  profundidad  a  que 
deben  colocarse  las  cañerías  del  servicio  de  ag^ua  po- 
table. 


Santiago,  26  de  agosto  de  1892.. 

Núm.  1,668.— Vistas  las  notas  que  preceden  i  considerando 
que:  la  hondura  de  cincuenta  centímetros  sobre  la  cabeza  del  ca- 
ñón que  la  Dirección  de  Obras  Públicas  fijó  para  las  cañerías  del 
servicio  de  agua  potable,  no  es  suficiente  i  se  requiere  una  de 
ochenta  centímetros  para  garantirlo  en  debiba  forma  i  debiendo 
iniciarse  en  breve  la  colocación  de  dichas  cañerías, 

Decreto: 

Se  fija  en  ochenta  centímetros  la  profundidad  a  que  deben  co- 
locarse las  cañerías  del  servicio  de  agua  potable  en  vez  de  la  de 
cincuenta  centímetros,  establecida  en  los  contratos  celebrados  para 
la  ejecución  de  los  trabajos  que  se  llevan  actualmente  a  cabo. 

La  Dirección  de  Obras  Públicas  formará,  en  consecuencia,  los 
estados  de  pago  correspondientes,  en  conformidad  al  aumento  de 
trabajo  que  demande  la  nueva  colocación. 

Tómese  razón  i  comuniqúese. 
MONTT. 

V.  DAviLA  Larrain. 
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66.— Decreto  que  determina  cómo  debsn  entregarse  4  IM 
municipalidades  los  servicios  de  agua  potable 


m^fr^^'0m  '      wwm 


Santiago,  8  de  octubre  de  1892. 

Núip.  1,909. -^Vista  la  nota  número  4,186  de  5  de  setiembre  úl- 
timo, en  la  cual  la  Dirección  do  Obras  Públicas  da  cuenta  de  la 
terminación  de  los  trabajos  de  instalación  del  servicio  de  agua 
potable  en  las  ciudades  de  Putaendo.  Andes,  San  Felipe,  San  Ber- 
nardo, Uñares,  Cauquénea  i  Coronel; 

Visito  lo  resuelto  por  el  Ministerio  del  Interior  con  fecha  8  del 
presente  mes  i  siendo  necesario  reglamentar  la  forma  en  que  debe 
hacerse  la  entrega  de  las  obras  terminadas  i  que  en  adelante  se 
terminen. 

Decreto: 

1.**  La  Dirección  de  Obras  Públicas  por  medio  del  injenierq 
que  al  efecto  se  comisione,  hará  entrega  de  los  servicios  do  agua 
potable  a  la  Municipalidad  del  departamento  respectivo; 

2."  De  esta  formalidad  se  dejará  constancia  en  un  acta  que  sus- 
cribirán en  tres  ejemplares  el  Intendente  o  Gobernador,  el  primer 
alcalde  de  la  Municipalidad  (|ue  reciba  el  servicio  i  el  injeniero 
mencionado,  debiendo  enviarse  uno  de  los  ejemplares  de  dicho  do- 
cumento al  Ministerio  del  Interior,  otro  al  de  Industria  i  Obras 
Públicas  i  archivarse  el  tercero  en  la  misma  Municipalidad; 

3.**  Al  efectuar  la  entrega,  la  Dirección  de  Obras  Públicas  pro- 
porcionará, ademas,  el  plano  correspondiente  de  la  distribución  de 
las  cañerías  con  las  indicacioncB  relativas  a  su  diámetro,  a  los  gri- 
fos contra  incendio,  válvulas  do  aire,  llaves  de  purga,  ete.,  oto, 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 
MONTT/ 

V.  DÁVIL4  Larraín, 
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ST^.—Decreto  que  ñja  reglas  para  la  concesión  de  aguadas 

en  la  orovincia  del  norte 


en  la  provincia  del  norte 


Santiago,  22  de  seiiembre  de  1893. 

Teniendo  en  consideración  que  se  han  presentado  diversas  soli- 
citudes en  demanda  de  concesiones  para  usar  anua<las  de  propij- 
dad  fiscal  en  las  provincias  del  norte  de  la  República; 

Que  es  menester,  tanto  en  resguardo  de  los  intereses  jenerales 
como  en  beneficio  de  los  particulares  interesados,  establecer  las 
reglas  a  (^ue  deben  someterse  las  concesiones  de  esa  naturaleza, 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  1."  Las  personas  que  deseen  obtener  permiso  para  usar  de 
ao'uadas  naturales  en  las  provincias  de  Tacna,  Tarapacá,  Antofa- 
gasta,  Atacama  i  Coquimbo,  se  presentarán  al  Gobernador  dd  de- 
partamento en  que  exista  la  que  se  pretenda  usar,  indicando  el 
punto  preciso  de  su  ubicación,  las  condiciimes  i  calidad  de  los  te- 
rrenos circunvecinos  i  el  objeto  con  que  se  solicita. 

Art.  2.**  El  Gobernador  elevará  la  solicitud  al  Ministerio  de 
Industria  i  Obras  Publicas,  por  conducto  del  Intendente  de  la 
provincia  i  con  el  informe  que  ella  le  sujiera. 

En  esto  informe  deberá  espresarse  si  L  concesión  debe  ser  ofcor- 
ga<la  por  plazo  indefinido  o  temporal  i  si  debe  ser  a  título  oneroso 
o  gratuito. 

Art.  3.**  Si  se  diere  lugar  a  la  concesión,  en  el  decreto  que  al 
efecto  se  espida,  se  harán  constar  las  siguientes  circunstancias: 

a)  Que  se  hace  para  un  objeto  determinado,  sin  perjuicio  del 
derecho  de  terceros,  lejítimamente  adquirido  i  con  arreglo  a  las 
disposiciones  vijentes  o  que  se  dictaren  posteriormente  ííobre  la 
materia; 

6)  Que  será  intransferible,  salvo  permiso  especial  del  Gobierno; 

c)  Que  caducará,  si  se  hiciere  de  la  aguada  uu  uso  distinto  de 
aquel  para  el  cual  ha  sido  concedido; 
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(l)  Que  caducará  igualmente,  si  antes  de  que  trascurran  sesen- 
ta dias  después  del  decreto  que  la  otorga,  no  se  redujere  éste  a 
escritum  pública. 

Art.  4.°  La  escritura  pública  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior 
será  suscrita  por  el  interesado  i  por  el  tesorero  fiscal  del  departa- 
mento respectivo.  Una  copia  autorizada  se  remitir¿i  al  Director  del 
Tesoro,  debiendo  este  funcionario  tomar  razón  de  ella. 

Art.  5.®  El  concesionario  no  podrá  en  ningún  caso  impedir  a  los 
particulares  el  libre  acceso  a  la  aguada  cuyo  uso  se  le  concede,  ni 
privar  tampoco  del  uso  de  ella  a  los  establecimientos  mineros  o 
de  otra  naturaleza  que  existan  o  puedan  existir  a  las  inmediacio- 
nes; tampoco  podrá  entorpecerse  el  libre  tráfico  de  los  caminos  con 
las  obras  que  se  construyan. 

Art.  6."  Si  el  concesionario  no  hiciere  de  la  aguada,  dentro  del 
plazo  que  se  le  señale,  el  uso  para  el  cual  se  le  concede,  caducará 
la  concesión. 

Art.  7.°  Si  el  Gobierno  juzgare  necesario  destinar  a  algún  uso 
público  las  aguadas  que  se  concedan,  los  concesionarios  estarán 
obligados  a  entregarlas,  teniendo  derecho  a  que  se  les  pague  el 
valor  efectivo  de  las  obras  que  hubieren  ejecutado  para  aprove- 
charlas. 

La  tasación  de  este  valor  será  hecha  por  dos  peritos  nombrados 
uno  por  el  Gobernador  del  departamento  i  otro  por  el  interesado. 
En  caso  de  discordia  resolverá  un  tercero  nombrado  por  el  juez 
do  letras  del  departamento. 

Artículo  transitorio. — Las  personas  que  antes  de  la  fecha  del 
presente  decreto  hubieren  presentado  solicitudes  en  demanda  de 
concesiones  para  usar  aguadas  ul>icadas  en  alguna  de  las  provin- 
cias a  quo  se  refiere  el  artículo  1.",  debc*rán  renovarlas,  sujetándo- 
se a  las  reglas  precedentemente  establecidas,  sin  perjuicio  de  esta- 
blecer la  prioridad  de  su  presentación  con  relación  a  otras  que  se 
encontraren  en  el  mismo  caso  para  tener  presente  esta  circuns* 
tancia  en  el  momento  de  resolver. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 
MONTT. 


V.  DÁVILA  Larrxzn. 
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68.— Decreto  que  fija  las  condiciones  a  que  deben  some- 
terse los  concesionarios  de  construcciones  de  muelles 


Santiago,  17  de  octvhre  de  1893. 
Considerando: 

Que  los  diversos  permisos  concedidos  a  particulares  para  cons- 
truir muelles  conforme  a  las  prescripciones  contenidas  en  el 
decreto  de  5  de  julio  de  1883  han  dejado  en  los  puertos  pocos 
espacios  adecuados  para  la  construcción  de  nuevos  muelles; 

Que  se  hace  necesario  dictar  medidas  que  en  lo  futuro  resguar- 
den los  intereses  del  comercio  a  fin  de  que  no  pueda  llegar  el 
caso  de  que  no  cuenten  con  muelles  para  el  embarque  i  desembar- 
que de  sus  mercaderías,  por  encontrarse  ocupados  por  partícula^ 
res  los  sitios  de  las  bahieis  en  que  éstos  pueden  construirse, 

Decreto; 

Los  permisos  que  en  lo  futuro  se  concedan  a  particulares  para 
construir  muelles,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  por  decreto  de  5  de 
julio  de  1883,  se  sujetarán  a  las  siguientes  condiciones,  ademas 
de  las  prescritas  en  el  citado  decreto  do  5  de  julio  de  1883: 

a)  Los  concesionarios  estarán  obligados  a  permitir  el  embar- 
que i  desembarque  de  mercaderías  pertenecientes  a  particulares 
siempre  que  a  juicio  de  una  comisión  compuesta  del  Gobernador 
del  departamento,  del  injeniero  de  la  provincia  i  del  Gobernador 
marítimo  no  quedaren  en  la  bahia  otros  lugares  adecuados  para 
la  construcción  de  muelles; 

h)  Las  tarifas  que  fijen  por  esto  servicio  deberán  someterse  a 
la  aprobación  del  Presidente  de  la  República,  el  cual  podrá  orde- 
nar su  modificación  cuando  así  lo  estimare  conveniente. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

MONTT. 

Alejandro  Vial. 
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6B.— Nota  sobre  propuestas  para  caminos  i  puentes 


Santiago,  10  de  didembre  de  1888. 

El  señor  Ministro  de  Obras  Públicas,  con  fecha  28  de  noviem- 
bre  próximo  pasado,  dice  al  señor  Director  Jeneral  lo  siguiente: 

«De  acuerdo  con  las  disposiciones  legales  vijentes  en  la  materia, 
corresponde  al  intendente  de  cada  provincia  pedir  propuestas 
públicas  para  cualquier  trabajo  de  puentes  o  caminos  que  se  haya 
de  ejecutar  dentro  de  los  límites  de  su  jurisdicción. 

Lo  que  digo  a  usted  a  fin  de  que  proceda  de  acuerdo  con  lo  que 
indico  en  el  párrafo  que  precede,  siempre  que  se  encargue  a  esa 
Dirección  de  algún  trabajo  de  puentes  o  caminos  que  se  haya  de 
darse  a  contrata  por  propuestas  públicas.)^ 

Lo  que  de  orden  superior  digo  a  usted  a  fin  de  que  siempre  qtie 
se  le  encomiende  por  la  Dirección  la  ejecución  de  algún  trabajo, 
proceda  como  lo  indica  el  señor  Ministro  en  la  nota  trascrita  i  en 
conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  supremo  decreto  de  7  do  mayo 
de  1878  i  en  el  de  28  de  abril  del  mismo  año. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Manuel  J.  Ferníiídez. 

A  los  Injenieros  de  provincia. 


Bd 
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30.— Cláusulas  i  condiciones  a  que  se  someterán  los  con- 
tratistas de  puentes  carreteros 


DE   LAS    PROPUESTAS 

Art.  1.®  Las  propuestas  se  harán  por  suraa  alzada,  por  uno  o 
varios  puentes  a  la  vez,  indicando  el  precio  de  cada  uno  en  mone- 
da corriente. 

Art.  2.'*  Para  que  una  propuesta  sea  válida,  deberá  acompañar- 
se de  los  siguientes  requisitos: 

a)  De  una  lista  de  precios  de  unidad  de  materiales  i  de  obra  de 
mano,  en  relación  exacta  con  las  cantidades  totales  en  la  misma 

*  forma  que  la  que  ha  servido  a  la  oíicina; 

b)  De  una  escritura  de  fianza  por  un  valor  igual  al  10  por  cien- 
to de  la  propuesta,  previamente  calificada  por  el  Director  del 
Tesoro; 

c)  De  un  certificado  de  depósito  bancario  a  la  orden  del  Direc- 
tor de  Obras  Públicas  por  un  valor  igual  al  2  por  ciento  de  la 
propuesta;  i 

d)  De  un  certificado  que  acredite  la  competencia  del  proponen- 
te, si  no  existe  ya  en  la  oficina. 

Art.  3.°  Las  propuestas  se  abrirán  en  la  sub-secretarfa  del  Mi- 
nisterio de  Industria  i  Obras  Públicas  en  presencia  de  los  intere- 
sados, el  dia  i  a  la  hora  fijados  de  antemano,  i  para  calificarlas  se 
atenderá: 

Al  mas  bajo  precio, 

Al  menor  plazo, 

A  la  mayor  competencia  del  proponente. 

El  Gobierno  puede,  sin  embargo,  rechazarlas  todas,  si  lo  cree 
conveniente. 

Ari  4.*»  Aceptada  que  sea  una  propuesta,  se  avisará  por  escrito 
al  interesado,  quien  deberá  reducir  el  contrato  a  escritura  públi- 
ca, dentro  de  los  diez  dias  siguientes  al  aviso,  firmando  el  intere- 
sado por  sí  i  el  Director  del  Tesoro  en  representación  del  Fisco. 
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Art.  5.**  Dentro  de  los  quince  dios  siguientes  al  aviso  citado  se 
presentará  el  contratista  a  la  2.^  sección  con  el  objeto  de  firmar  los 

planos  i  las  cláusulas,  fijar  domicilio  i  nombrar  apoderado  si  fue- 
re necesario,  etc. 

Art.  6.®  Dentro  de  los  veinte  dias  siguientes  al  mismo  aviso  se 
iniciará  la  ejecución  con  el  trazado  del  eje  lonjitudinal  del  o  de 
los  puentes,  levantando  actas  duplicadas  i  firmadas  por  el  injenie- 
ro  encargado  i  por  el  contratista  o  su  representíinte. 

Art.  7  °  Si  trascurridos  los  plazos  de  que  hablan  los  artículos 
anteriores  no  se  hubieran  llenado  los  requisitos  que  se  espresan, 
se  entenderá  que  el  interesado  desiste  de  su  propuesta.  En  este 
caso,  el  depósito  de  2  por  ciento  quedará  a  la  orden  del  Director 
de  Obras  Públicas  hasta  la  terminación  de  la  obra  para  responder 
a  los  perjuicios  que  resultaren. 

Art.  8.°  El  plazo  estipulado  comenzará  a  rejir  coi>  la  fecha  del 
acta  (art.  6.**).  i  no  podrá  prolongarse  sino  por  casos  fortuitos  o  de 
fuerza  mayor  debidamente  comprobados.  En  los  demás  casos,  pa- 
gará el  contratista  una  multa  cuyo  monto  será  fijado  según  las 
condiciones  especiales  de  cada  obra,  i  que  se  indicará  en  el  sobre 
cerrado  que  se  mandará  con  los  planos  i  especificaciones  al  Minis- 
terio de  Industria  i  Obras  Públicas. 

CONSTRUCCIÓN   DE    LA  OBRA 

t 

Art.  9.°  La  construcción  de  la  obra  debe  hacerse  conforme  a 
los  planos  i  condiciones  cxijidas  por  la  Dirección  do  Obras  Públi- 
cas, con  sujeción  a  las  reglas  del  arte.  Esta  oficina  podrá,  sin  em- 
bargo, alterar  los  planos,  aumentando  o  disminuyendo  las  obras 
siempre  que  las  alteraciones  no  pasen  del  10  por  ciento  del  valor 
total  de  la  propuesta. 

Art.  10.^  Los  aumentos  o  disminuciones  de  obras  se  abonarán  o 
descontarán  al  contratista  tomando  por  precios  unitarios  los  que 
consulta  el  artículo  2.®  inciso  a. 

Art.  11,'^  Durante  la  ejecución,  el  contratista  aceptará  todas  las 
órdenes  de  servicio  escritas  que  la  oficina  crea  del  caso  impartir  i 
tengan  en  vista  la  pronta  i  buena  ejecución  de  la  obra,  compren- 
diendo cambios  de  empleados  i  de  materiales  de  mala  calidad. 

Art.  12.**  El  Director  de  Obras  Públicas  podrá  suspender  los 
trabajos  cuando  el  contratista  se  resistiere  a  cumplir  con  lo  esti- 
pulado en  las  presentes  cláusulas  \jesti(mará  la  rescisión  del  con- 
trato en  los  casos  siguienf^: 
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a)  Cuando  después  de  iniciada  la  obra  (art.  8.°)  permanezca  es- 
tacionaria durante  t  del  plazo  estipulado; 

b)  Cuando  terminado  el  plazo,  sin  estar  terminada  la  obra,  no 
hubiere  ejecutado  el  contratista  los  ^  de  ella,  en  vista  de  los  es« 
tados  de  pago. 

Art.  13.°  En  caso  de  rescisión  del  contrato,  se  seguirá  la  obra 
por  administración  a  espensas  del  contratista,  aplicándose  las 
multas  aquí  estipuladas  como  si  subsistiera  el  contrato. 

Art.  14.®  En  las  cepas  de  pilotes  metálicos  laplavadura  de  éstos 
se  hará  con  3  metros  de  penetración  a  lo  menos,  obteniendo  un 
rechazo  máximo  de  20  milímetros  con  un  martillo  de  600  kilogra- 
mos i  una  caida  de  3  metros.  En  las  cláusulas  especiales  relativas 
a  cada  obra,  la  Dirección  de  Obras  Públicas  podrá  modificar  las 
cifras  anteriores. 

Art.  15.°  Las  maderas  de  las  vigas-barandas,  los  brazos  de  los 
contravientos  i  las  puntas  de  las  viguetas  afuera  de  las  barandas, 
recibirán  una  mano  de  aceite  i  dos  de  pintura  color  madera.  Las 
demás  piezas,  con  escepcion  del  entablado  superior,  recibirán  dos 
manos  de  alquitrán  caliente. 

Art.  16.**  Los  fierros,  en  jeneral,  recibirán  una  mano  de  pintura 
al  minio  i  dos  de  pintura  negra. 

DE  LOS  MATERIALES 

Art.  17.°  Los  materiales  serán  de  la  mejor  clase,  a  saber: 

Maderas. — Serán  sin  nudos  defectuosos,  perfectamente  sanas  i 
sin  rasgaduras;  serán  rectas,  de  canto  vivo  i  aserradas  por  los  cua- 
tro lados.  Los  ensambles  serán  correctos,  sin  suples  ni  cuñas. 

Fierros. — Serán  sin  pajitas  ni  grietas.  Una  pieza  calentada  al 
rqjo  i  golpeada  hasta  el  enfriamiento  en  la  bigornia,  no  debe  ras- 
garse ni  quebrarse. 

Los  pilotes  se  confeccionarán  con  rieles  usados  del  Ferrocarril 
del  Estado  o  iguales;  tendrán  un  peso  de  30  a  35  kilos  por  metro 
lineal.  La  unión  de  los  rieles  se  hará  con  remaches  de  f  de  diáme- 
tro distantes  0.50  metro  i  colocados  alternativamente  a  uno  i  a 
otro  lado  de  la  base. 

En  la  cabeza  i  la  punta  del  pilote  habrá  tres  pares  de  remaches 
distantes  de  0.10  metro.  Cada  pilote  tendrá  una  punta  acerade^  dQ 
0,10  metro  de  largo. 
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Piedra. — La  piedra  será  dará  i  compacta.  Se  indicará  su  pro- 
cedencia o  se  ensayará  previamente  la  que  elija  el  contratista. 

Cal, — La  cal  será  del  tipo  de  «Lo  Aguirre».  £n  todo  caso  será 
apagada  al  pié  de  la  obra  i  desprovista  de  materias  inertes. 

Cemento. — Será  de  traba  lenta  del  tipo  ^[White  Brothers]^. 

Arena, — Será  tal  que  pase  por  un  cedazo  de  60  mallas  i  la  rehu- 
se otro  de  120  por  centímetro  cuadrado.  Se  lavará  al  confeccionar 
la  mezcla. 

Art.  18.^  Los  paramentos  de  las  mamposterías  se  harán  con 
piedras  dabastadas  i  con  mortero  compuesto  como  sigue: 

2  partes  de  cal 
5       II         n   arena 

1  11        tt   cemento. 

La  mamposteria  de  relleno  se  hará  con  piedra  bolón  i  con  mor- 
tero, compuesto  como  sigue: 

2  partes  de  cal 

7       M       II   arena 
^       ti       it   cemento. 

Los  emboquillados  se  harán  con  la  s¡£^uiente  mezcla: 

1  parte  de  arena 
1       11      II    cemento. 

DE   LOS  PAGOS 

Art  Id.""  Los  pagos  se  harán  con  fecha  1.^  i  16  de  cada  mes,  en 
vista  del  trabajo  ejecutado  i  aplicando  los  precios  unitarios  de 
que  trata  el  artículo  2."*  Los  materiales  al  pié  de  la  obra  i  acepta- 
dos por  la  oficina  se  pagarán  quincenalmente  por  los  estados  or-« 
dinaños,  teniendo  en  vista  los  precios  de  que  trata  el  artículo  2.'*, 
descontando  el  50  por  ciento. 

Ari  20.'*  En  cada  estado  de  pago  se  hará  una  retención  de  10 
por  ciento  del  alcance  quincenal  para  garantir  la  buena  ejecución 
de  la  obra. 
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RECEPCIÓN  DE   LA  OBRA 

Art.  21.**  Terminada  una  obra,  el  contratista  dará  aviso  escrito 
a  la  Dirección  para  proceder  a  la  recepción  definitiva  do  ella.  Esta 
consistirá  en  hacer  pasar  sobre  el  puente  una  carreta  con  6  tone- 
ladas de  peso,  i  sobre  un  solo  eje,  con  ruedas  distante  de  2  metros, 
debiendo  obtener  una  flecha  máxima  de  1  milímetro  por  caxla 
metro  de  Jonjitud  del  tramo. 

Art.  22.**  Recibida'definitivamente  la  obra,  se  devolverán  al 
contratista  las  retenciones  del  10  por  ciento  i  se  cancelará  la  fian- 
za de  que  habla  el  artículo  2.^ 


DB  LA  BIRSOOION  JEKSRAL  PB  OBKAS   TÚBUOAñ  19K 


SI.— Reglamento  que  sefiala  fondos  para  la  conducción 
de  herramientas  e  instrumentos  de  los  injenieros  de  pro- 
vincia i  trasporte  de  la  jente. 


Santiago,  8  de  aposto  de  1843. 


CAPITULO  VI 

Art.  46.  Siendo  el  viático  señalado  por  la  lei  a  los  injenieros 
en  comisión  del  servicio,  .destinado  únicamente  a  costear  el  tras- 
porte i  mantención  de  dichos  injenieros,  se  hará  con  cargo  a  los 
fondos  de  caminos,  la  conducción  de  herramientas  i  de  los  instrn- 
inentos  de  gran  volumen  qae  sea  necosnric»  trasporta?'. 

Art.  47.  Se  pagará  de  los  mismos  fon  lo >  de  caiijinos  la  jente 
que  sea  necesario  emplear  en  la  ejecución  de  las  operaciones  que 
se  encomienden  a  los  individuos  del  Cuerpo  de  Injenieros. 

Art.  48.  De  los  gastos  que  según  los  dos  artículos  anteriores 
deben  satisfacerse  de  los  fondos  de  caminos,  se  presentará  por  el 
injeniero  en  comisión  la  correspondiente  cuenta  documentada. 

Art.  49.  Promulgúese  pora  su  cumplida  observancia,  circúlese 
i  archívese. 

BÚLNES. 

Ramón  Luis  Iraerázaval. 


^'«•^ 
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69i— Nota  que  sefiala  residencia  a  los  injenieros 

de  provincia 


Santiago,  octubre  1.*  de  1846. 

El  Gobierno  tiene  noticia  que  los  injenieros  encargados  de  la 
compostura  de  los  caminos  no  cumplen  debidamente  con  la  comi- 
sión-que  les  está  encargada.  No  residiendo  personalmente  en  los 
puntos  del  trabajo,  queda  este  a  cargo  de  personas  que  ningún 
interés  tienen  en  su  actividad,  ni  en  que  se  proceda  con  economía 
en  los  gastos.  Los  injenieros  debieran  velar  personalmente  sobre 
los  trabajos  i  no  contentxarse  con  asistirlos,  como  sucede  ahora, 
en  los  dias  de  pagos,  apartándose  enio  demás  de  la  semana  a  pun- 
tos distantes  desde  donde  ninguna  vijilancia  pueden  ejercer.  Así, 
no  es  de  estrañar  la  lentitud  con  que  marchan  las  reparaciones 
de  los  caminos  públicos,  el  desperdicio  que  se  observa  en  los  gastos 
i  el  inmenso  costo  que  ocasionan.  El  desorden  con  que  mar- 
chan estas  obras,  es  un  hecho  patente,  puesto  al  alcance  de 
todos;  ni  hai  quien  estimule  a  los  trabajadores,  ni  los  instrumen- 
tos que  se  ponen  en  manos  de  éstos  son  a  propósito  para  facilitar 
el  trabajo.  El  Gobierno,  sin  embargo,  queda  ignorante  do  estas 
cosas  hasta  que  la  voz  pública  se  las  revela.  Esto  no  puede  proceder 
sino  de  desidia  culpable  de  parte  de  los  comisionados,  quienes  si 
cumplieran  con  su  deber,  fueran  los  primeros  en  delatar  cualquie- 
ra falta  en  las  personas  o  cosas  sujetas  a  su  dirección. 

Lo  aviso  a  usted  para  su  conocimiento,  previniéndole  que,  en 
adelante,  la  residencia  de  los  injenieros  debe  ser  precisamente  en 
los  puntos  donde  estén  establecidos  los  trabajos  en  los  caminos, 
o,  habiendo  algún  obstáculo,  en  la  mayor  cercania  posible. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Manuel  Camilo  Vial. 

Al  Director  dtl  Cuerpo  de  Injenieros  Civiles. 
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63.— Decreto  que  Indica  la  forma  en  que  han^de  hacerse 
los  gastos  del  Cuerpo  de  Injenieros  Civiles 


Santiago,  noviembre  9  de  1847. 

Siendo  indispensable  para  el  arreglo  i  buen  manojo  de  los 
fondos  que  se  invierten  por  el  Cuerpo  de  Injenieros  Civiles, 
para  el  examen  de  las  cuentas  particulares  que  debe  hacerse  en 
la  Contaduría  Mayor  i  para  que  aquél  tenga  conocimiento  de  los 
gastos,  que  su  Tesorería  rejistre  las  disposiciones  que  tengan  por 
objeto  invertir  alguna  cantidad  en  los  trabajos  que  están  bajo  su 
dirección,  que  los  ajentcs  reciban  aquéllas  de  la  misma  oficina  i 
que  se  le  presenten  i  examine  las  cuentas  de  los  encargados  de 
cualquiera  obra, 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  I.**  Todos  los  gastos  que  a  consecuencia  de  disposiciones 
supremas  se  hicieren  por  el  Cuerpo  de  Injenieros  Civiles,  en  com- 
posición, reparación  de  caminos  i  otros  objetos  anexos  a  dicho 
Cuerpo,  serán  cubiertos  por  la  Tesorería  de  ese  Cuerpo,  previa  la 
competente  orden  del  Director.  Lo  mismo  se  observará  reapeeto  de 
los  gastos  que  se  hagan  por  las  comisiones  particulares  nombra- 
das ó  que  en  adelante  se  nombraren  para  atender  a  dichos  trabajos' 
con  escepcion  de  aquellas  en  que  por  disposiciones  anteriores  se 
hubiere  decretado  que  las  cuenta.s  de  inversión  sean  pasadas  al 
Ministerio  del  Interior, 

2,*  Los  sueldos  i  viáticos  de  los  empleados  en  el  Cuerpo  de 

Injenieros,  serán  asimismo  pagados  por  dicha  Tesorería  con  el 
V.^  B."  del  Director  (1);  a  cuyo  efecto,  el  tesorero  llevará  un 
libro  ausiliar,  en  que  anote  el  dia  de  la  salida  de  cada  injeniero 
cuando  sea  destinado  a  alguna  obra  pública  fuera  de  la  capital,  i 
el  dia  de  su  llegada. 


(1)  Para  el  abono  de  los  viáticos  se  requiere  que  se  justifique  a  satisfaccien  del 

director  los  dias  que  han  asistido  a  los  trabajos,  decreto  supremo  del  1.°  de  agosto 

de  1851. 

26 
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3.^  Para  atender  a  los  gastos  designados  en  los  artículos  an- 
teriores, el  Gobierno  dispondrá  oportunamente  se  entreguen  por 
la  Tesorería  jeneral  al  tesorero  del  Cuerpo  de  Injenieros  las 
sumas  necesarias  de  la  cantidad  acordada  en  los  presupuestos  je- 
nerales. 

4.®  Toda  cuenta  que  tenga  relación  con  el  Cuerpo  de  Injenie- 
ros será  rendida  al  tesorero  del  mismo  Cuerpo,  quien  después  de 
examinada,  la  acompañará  por  comprobante  a  sus  cuentas  jene- 
rales  (1). 

5.^  Las  cantidades  que  por  disposición  del  Gobierno  fuesen 
entregadas  a  los  Injenieros  o  comisiones  para  alguna  otra  Te- 
sorería de  la  República  para  invertirse  en  trabajos  públicos,  se 
cargarán  en  las  cuentas  del  Cuerpo;  a  cuyo  efecto  su  Tesorería 
llevará  un  libro  en  que  se  anoten  los  decretos  espedidos  con  ese 
objeto. 

6.®  Vencido  cada  año,  las  cuentas  del  Cuerpo  de  Injenieros 
se  pasarán  por  la  Tesorería  a  la  Contaduría  Mayor  en  todo  el 
mes  de  enero  siguiente,  en  consideración  a  las  dificultades  que 
deben  ocurrir  para  que  los  Injenieros  i  las  comisiones  particulares 
rindan  sus  cuentas. 

7.^  A  la  Tesorería  del  Cuerpo  de  Injenieros  se  le  pasará  men- 
sualmente  visita  de  corte  i  tanteo  como  a  las  demás  de  la  Repú- 
blica. 

Tómese  razón  i  comuniqúese. 

BÚLNES. 

Manuel  Camilo  Vial. 


(1)  Para  el  abono  de  los  pequefios  gastos  que  no  alcancen  a  cubrirse  <!on  la  par- 
tida destinada  a  escritorio,  ebe  elevarse  al  Ministerio  cada  trimestre  nna  cuente 
documentada.  Disposición  de ^  Ministerio  del  Interior  de  6  de  noviembre  de  185S. 
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S4.~Decreto  relativo  a  los  informes  que  deben  presentar 
los  ínjenieros  de  provincia  a  la  vuelta  de  su  comisión 


Santiago,  julio  1.®  de  1852. 

Todo  injoniero  civil  que  salga  en  comisión  fuera  de  la  capi- 
tal (1)  deberá  a  su  vuelta  presentar  al  director  del  Cuerpo  de 
ínjenieros  un  informe  por  escrito  sobre  lo  que  haya  hecho  en  su 
comisión,  especificando  su  duración  i  la  forma  en  que  ha  empleado 
el  tiempo  que  ha  durado. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 
MONTT. 

Antonio  Varas. 

(1)  Debe  entenderse  el  lugar  de  su  residencia. 
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66.— Reglamento  de  eamlneros 


Santiago,  19  dejvlio  de  1852. 

Siendo  indispensable  para  el  cuidado  i  conservación  de  los 
caminos,  el  establecimiento  de  camineros  que  cuiden  de  ellos,  que 
reparen  inmediatamente  los  daños  que  esperimentan  con  el  tráfí- 
C0|  i  que  estén  esclusivamente  destinados  a  mantener  espeditas  i 
corrientes  las  vías  de  comunicación  de  mayor  importancia  i  con- 
veniencia, decreto  el  siguiente 

REGLAMENTO  PARA  £L  SERVICIO   DE   GAMINJKüOS 

Art.  1.*  Se  establece  el  servicio  de  camineros  para  el  cuidado 
i  conservación  de  los  caminos  públicos  de  importancia  que  hubie- 
sen sido  reparados  i  compuestos  de  una  manera  formal. 

2.®  Los  caminos  en  que  se  establecen  camineros  se  dividirán 
en  porciones  de  una  estension  determinada,  según  la  naturaleza 
del  suelo  por  que  corren  i  el  estado  en  que  se  hallan,  a  juicio  del 
Director  de  Injenieros;  i  a  cada  una  de  estas  secciones  se  asignará 
un  caminero. 

3.°  Los  camineros  que  correspondan  a  un  camino  o  a  una 
sección  que  no  baje  de  veinte  leguas  de  estension,  se  organizarán 
en  brigada,  i  cada  brigada  en  escuadras,  sometidas  a  un  inspector 
caminero  aquellas,  i  cada  escuadra  a  un  caminero  jefe. 

4.°  Los  inspectores  camineros  para  los  trabajos  de  cuidado  i 
conservación  permanente  que  deberán  buscarse  entre  personas 
que  reúnan  los  conocimientos  especiales  que  requiere  el  buen 
servicio,  serán  nombrados  por  el  Gobierno  a  propuesta  del  Direc- 
tor de  Injenieros;  i  por  éste,  a  propuesta  del  Inspector,  los  jefes 
de  camineros.  Los  simples  camineros  serán  nombrados  por  el 
injeniero  asignado  al  camino  en  que  trabajen,  i  éste  podrá  sepa- 
rarlos así  como  los  camineros  jefes  instruyendo  al  Director.  La 
separación  de  un  inspector  se  hará  con  aprobación  del  Gobierno. 

5.""  Para  ser  nombrado  caminero  se  requiere:  1.^  Reunir  las 
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oondiciones  de  salud  i  robustez  para  el  trabajo  diario  i  asiduo; 
2.®  Comprobar  sü  buena  conducta  con  certificado  de  las  autori- 
dades del  lugar  de  sü  residencia^  o  con  atestación  o  garantía 
firmadas  de  personas  de  conocida  honradee. 

6.*  Los  inspectores  camineros  o  brigadieres  tendrán  la  inspec- 
ción o  dirección  de  camino  o  sección  que  les  estuviere  Confiado,  lo 
reconocerán  a  lo  menos  thia  vez  por  semana,  i  cuidarían  de  que 
se  cumplan  las  órdenes  del  injeniero,  i  de  que  los  camineros 
desempeñen  sus  deberes. 

7."  Los  cabos  camineros  tienen  la  inspección  de  la  estension  de 
camino  confiado  a  sU  cuidado,  fuera  de  la  porción  de  Camino  que 
les  está  encargada,  i  que  le  será  menor  que  la  señalada  a  Cada 
caminero. 

8.^  Los  camineros  destinados  especialmente  a  una  sección  o  a 
cuidar  de  una  parto  determinada  de  camino,  podrán  ser  reunidos 
por  escuadras  o  brigadas  para  trabajos  de  la  misma  clase  que 
sean  urjentes,  cuando  el  injoniero  encargado  del  camino  lo  dispu- 
siere. 

9.*  Los  camineros  trabajarán  todo  el  año  de  sol  a  sol,  escépto 
los  dias  festivos,  con  las  intemperies  acostumbradas  en  los  traba- 
jos de  esta  clase»  La  lluvia  no  será  en  ningún  caso  motivo  para 
que  un  caminero  deje  de  trabajar;  debiendo,  por  el  contrario, 
esmerarse  en  correjir  los  daños  que  ella  cause  al  camino.  En  los 
dias  festivos  deberán  recorrerlo  para  evitar  que  les  hagan  daño. 

10.  Los  camineros  prestarán  su  ausilio  a  los  pasajeros  en  cual- 
quier accidente;  i  ejercerán  en  la  estension  de  camino  que  les 
está  confiada  las  funciones  de  ajentes  de  policía. 

11.  Los  injenieros  i  aun  los  brigadieres  o  inspectores,  podrán 
asignar  tareas  a  los  camineros  desdo  uno  hasta  seis  dias,  siempre 
que  la  naturaleza  de  los  trabajos  que  deben  ejecutar  lo  permita. 
La  sumaria  indicación  de  estas  tareas  se  escribirá  en  la  parte  de 
la  libreta  del  caminero  reserv^ada  a  órdenes  del  servicio. 

12.  El  caminero,  bien  sea  que  trabaje  por  tarea,  o  dia  a  dia, 
deberá  conformarse  en  su  trabajo  a  las  órdenes  que  reciba,  i 
cuando  no  haya  trabajos  especiales,  se  contraerá  a  mantener  el 
camino  libre  de  todo  estorbo,  unido,  seco  i  compacto.  Debe,  en 
consecuencia:  1.®  Dar  salida  a  los  aguas  que  se  aposaren  en  el 
camino,  i  facilitar  el  curso  de  las  que  se  reunieren  en  las  zanjas 
de  los  costados;  2.®  Quitar  lo  mas  pronto  posible  el  lodo  del 
camino,  llenar  con  materiales  a  propósito  los  hoyos  que  le  forma- 
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ren,  i  reponer  a  su  lugar  las  piedras  que  el  uso  del  camino  o 
cualquiera  otra  causa  hiciera  salir;  3.  ^  Preparar  i  reunir  de  tre- 
cho en  trecho  piedra^s  para  las  reparaciones  que  fueren  ocurriendo; 
4.  ®  Velar  por  la  conservación  de  los  leguarios,  líneas  telegráficas, 
u  otros  objetos  de  servicio  público  que  en  él  hubiere. 

13.  En  el  empleo  de  materiales  i  on  la  oportunidad  i  forma  de 
las  reparaciones  de  los  daños  de  los  caminos  ya  construidos,  el 
caminero  se  someterá  a  las  direcciones  que  diere  el  injeniero.  En 
la  parte  de  caminos  no  reparados  formalmente,  los  camineros 
cuidarán  de  conservarlos  espeditos,  atendiendo  al  lugar  en  que 
la  comunicación  esté  mas  embarazada,  sin  esperar  para  esto 
orden. 

Cada  caminero  tendrá  un  jalón  indicador  de  dos  metros  de  alto 
con  una  punta  de  fierro  para  enterrarla,  i  en  la  superior  tendrá 
una  plancha  o  tabla  en  que  estén  escritos  caminero  i  el  número 
de  la  sección  que  le  esté  encomendada.  Este  jalón  lo  colocará  el 
caminero  a  la  orilla  del  caminó  cerca  del  punto  en  que  trabaje. 
Los  camineros  tendrán  ademas  un  distintivo,  i  su  número  en  el 
sombrero  conforme  a  lo  que  prescriba  el  director  del  Cuerpo  de 
Injenieros. 

14.  Los  camineros  deberán  vivir  a  inmediaciones  del  camino 
dentro  de  la  sección  a  que  estuvieren  asignados. 

16.  Se  proveerá  a  cada  caminero  de  los  objetos  siguientes: 

Una  carretilla  de  mano. 

Una  pala  de  fierro. 

Una  id.  de  madera. 

Una  hacha. 

Una  barreta. 

Un  rastrillo  endientado  de  fierro. 

Un    id.^'de'madera. 

Un  rapapico. 

Un  pizon. 

Un  balde. 

Un  combo. 

Un  martillo. 

Un  cordel  de  veinte  metros. 

16.  Los  camineros  cuidarán  de  conservar  sus  herramientas  en 
buen  estado  de  servicio,  i  el  brigadier  o  inspector  ¡es  hará  repo- 
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ner  con  su  salario  las  que  por  su  culpa  se  inutilizaren  o  perdie- 
ren. 

17.  Cada  caminero  tendrá  una  libreta  en  que  se  anoten  las 
observaciones  a  que  den  lugar  sus  trabajos  i  su  conducta,  las 
órdenes  e  instrucciones  a  que  deba  conformarse  para  que  el  briga- 
dier o  jefe  de  camineros  las  hagan  cumplir,  i  la  indicación  de  las 
tareas  que  se  le  señalare.  Esta  libreta  deberán  presentarla  al 
injeniero,  brigadier,  caminero  jefe,  o  a  otra  persona  comisionada 
por  la  autoridad  para  tomar  conocimiento  de  ella. 

18.  De  las  herramientas  i  útiles  de  los  camineros  llevará  una 
razón  el  inspector  i  se  anotará  en  la  libreta  respectiva.  Conforme 
a  esa  razón  se  hará  entrega  a  los  camineros  en  caso  de  variación 
o  separación,  i  por  ella  se  les  exijirá  las  faltas  que  hubieren.  El 
inspector  pasará  cada  bimestre  una  revista  de  herramientas  para 
renovar  las  que  no  estuvieren  útiles  i  hacer  reponer  las  que 
faltaren,  o  que  por  culpa  del  caminero  se  hubieren  inutilizado. 

19.  Los  sueldos  de  los  inspectores,  jefes  i  camineros,  se  deter- 
minarán por  el  Gobierno  en  vista  del  camino  a  que  se  destinan. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

MONTT 

Antonio  Varas. 
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0B.— Circular  que  ordena  remitir  informes  sobre  los  tra- 
bajos de  caminos  en  los  díe2  primeros  días  de  cada 
mes. 


Santiago,  14  de  noviembre  de  1868. 

Para  poder  apreciar  esta  Dirección  el  estado  de  loe  trabiijos 
que  están  a  bu  cargo,  es  necesario  que,  en  los  diez  primeros  dias  dé 
óada  mes  (1)  «e  sirva  usted  remitir  a  esta  Dirección,  un  porte 
detallado  de  los  trabajos  ejecutados,  i  de  lois  que  ajuicio  de  usted 
sean  necesarios  en  el  siguiente  mes,  dando  cuenta  al  mismo  tiem- 
po del  estado  jeneral  de  las  obras  que  usted  dirija,  de  cualquier 
clase  que  sean,  del  número  de  peones  i  carretas  que  se  hayan  ocu- 
pado, de  los  perjuicios  que  haya  sufrido  el  camino  por  caUBas 
estrañas  al  tráfico  ordinario,  de  las  cantidades  gastadas  en  el  mes, 
del  jornal  que  se  paga  por  dia  a  cada  peón,  de  lo  que  se  abona 
por  su  mantención  i  de  las  reparaciones  que  sean  mas  urjentes 
para  sostener  en  buen  estado  de  viabilidad  los  caminos. 

Si  los  trabajos  que  usted  está  encargado,  corren  por  cuenta  de 
esta  oficina,  me  pasará  usted  también  la  cuenta  documentada  de 
los  gastos  hechos  en  el  mes. 


Dios  guarde  a  Ud. 


Manuel  Valdes  Vijil. 


A  los  Injenieros  Civiles. 


(1)  Por  la  circular  de  19  de  junio  de  1859   esos  datos  deben  pasarse  del  1.®  al  6 
de  cada  mes. 
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37^.— Circular  que  prohibe  abonar  a  los  propietarios  la 
tierra,  piedras,  etc.,  que  de  sus  fundos  se  saquen  para 
los  caminos. 


Santiago,  abril  22  de  1869, 

En  lo  sucesivo  i  li&sta  nueva  disposición,  limitará  usted  los  gas- 
tos que  haga  en  el  mejoramiento  de  las  vías  públicas,  a  solo  la 
cantidad  de. . . .  mensuales  (1)  sin  invertir  un  solo  centavo  mas, 
incluyendo  en  esa  suma,  el  pago  de  los  empleados  de  su  depen- 
dencia. 

Cualquiera  cantidad  de  las  que  pase  de  este  límite,  no  le  será  a 
usted  de  abono. 

En  los  contratos  que  usted  haga,  ya  sea  para  construir  puentes, 
mejorar  las  vías  públicas,  enripiarlas  n  otro  trabajo  cualquiel*a, 
tenga  usted  presente  el  que  los  contratistas  se  sujeten  al  regla- 
mento de  «Obras  Públicas»  de  22  de  diciembre  de  1857. 

Tenga  asimispio  presento  que  por  decreto  supremo  fecha  17  de 
diciembre  del  46,  se  derogó  el  artículo  28  de  la  lei  de  caminos, 
puentes  i  calzadas  de  17  de  diciembre  del  42,  i  cualquiera  otra 
disposición  semejante  a  este  artículo  en  la  parte  relativa  a  abo- 
nos, esto  es,  no  deberá  usted  abonar  a  ningún  propietario  las  tie- 
ndas, piedras  u  otros  materiales  que  saque  de  sus  fundos  para  los 
terraplenes  de  las  vías  públicas,  es  decir,  que  los  propietarios  que- 
dan con  la  carga  de  dar  esos  materiales  sin  recibir  por  eso  com- 
pensación de  ningún  jénero. 

Le  encargo  especialmente  que  no  permita  por  motivo  ni  pretes- 
io  alguno,  a  los  propietarios  colindantes  a  los  caminos,  boten  las 
tierras  de  sus  fosos  a  las  orillas  de  las  vías,  observando  a  este  res- 
pecto lo  que  manda  la  lei  citada,  ni  que  se  dejen  los  puentes  de 


(1)  A  cada  empleado  so  le  ka  fijado  la  suma  de  que  puede  disponer. 
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particulares  sin  el  ancho  i  solidez  correspondientes  i  mucho  me- 
nos que  se  les  permita  echar  agua  sobre  las  vías,  a  no  ser  por  de- 
bajo de  puentes. 

Prevengo  a  usted  que  he  dispuesto  que  ningún  injeniei-o  se  se- 
pare de  sus  trabajos  sin  previo  aviso  i  consentimiento  de  esta  di- 
rección. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Ricardo  Marín. 

A  1m  Injenitros  CítíIm. 
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38.— Circular  que  uniforma  los  datos  que  han  de   pasar 
los  injenieros  e  inspectores  de  caminos 


Santiago,  19  de  junio  de  1869. 

Señor  Injeniero: 

Siendo  necesario  uniformar,  en  cuanto  es  posible  los  datos  que 
los  señores  injenienis  e  inspectores  trasmitan  mení^ual mente  a 
esta  Dirección,  para  que  sean  di  alguna  ut¡li<la  1  i  piedin  en  un 
caso  dado  servir  para  formar  la  estadística  j^m^^ral  «lelos trabajos, 
se  servirá  ust«'d  p  )ner  al  pié  de  la  re'aíú  )ri  mensual  d  *.  esos  traba- 
jos, la  que  indefectil»!em^'ntedebe  n?mitirsoa  »\sta  Dirección,  «itd  I.* 
al  6  de  cada  mes,  un  resumen  jeneral  de  ellos,  en  esta  forma:  cami- 
no convexo,  tantos  metros  lonjitudinales;  id.  inclinados,  tantos; 
reparados,  cuantos;  enripiados,  tantos;  metros  de  desaojes  laterales, 
cuantos;  metros  lonjitudinales  de  puentes  i  alcantarilla?,  tantos  o 
cuantos,  según  la  especie;  lo  mismo  los  metros  cúbicos  de  desmon« 
te  i  tarraplen;  i  por  último,  el  volumen  total  de  tierras  o  mate- 
riales empleados  i  el  valor  invertido  en  esos  trabajos,  incluyendo 
el  pago  de  inspectores  i  demets  empleados  (1). 

Dios  guarde  a  Ud. 

Ricardo  Marín. 

Á  loa  Injtnierot  de  proTÍneÍA. 


(1)  Este  resiimen  se  laprimió  por  la  circular  de  1/*  de  setiembre  del  70,  habi^n 
doae  reemplazado  por  el  cuadro  de  trabajo  a  que  ella  se  refiere. 
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63. — Circular  que  ordena  enviar  estados  impresos 


Santiago,  1.^  de  setiembre  de  1870. 

Señor  Injeniero: 

Todos  los  empleados  que  tengan  a  su  cargo  la  ejecución  de 
algunos  trabajos,  en  lugar  del  resumen  que  se  pone  al  pié  del 
informe  mensual  pasarán  a  esta  Dirección  un  estado  conforme  a 
los  modelos  impresos  que  se  adjuntan,  llenando  las  diversas  sec- 
ciones ep  que  esos  modelos  se  dividen,  designando  los  distintos 
caminos  que  se  ejecutan  i  poniendo  en  las  observaciones  la^  notas 
que  se  estimen  necesarias  i  que  propendan  a  la  mejor  intelijencia 
de  esos  mismos  trabajos. 

También  remitirán  mensualmente  un  estado  de  la  herramienta 
i  demás  enseres  que  haya  para  la  ejecución  de  los  trabajos,  po- 
niendo en  la  primera  línea  la  herramienta  i  útiles  existentes  en  el 
mes  anterior;  en  la  segunda,  la  que  se  haya  comprado  en  el  mes 
de  que  se  da  cuenta,  i  en  la  tercera,  el  total  de  ambas  partidas;  i 
a  mas  las  anotaciones  correspondientes  en  la  columna  de  observa- 
ciones para  indicar,  ya  sea  la  herramienta  que  se  inutiliza,  o  la 
íjue  no  abraza  el  cuadro. 

Uno  i  otro  estado  deben  indicar,  a  mas  del  lugar  en  (|ue  se  lle- 
nen, la  fecha  i  la  firma  entera  del  director  do  los  trabajos. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Ricardo  Marín. 

A  los  Injcuieroi  de  provincia. 
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T'O.—Reglamento  para  la  apertura  i  reparación 

de  los  caminos 


SantiagOy  23  de  diciembre  de  1871. 

Teniendo  presento  que  es  necesario  dictar  algunas  reglas  para 
proceder  con  mejor  acierto  en  los  trabajos  de  los  caminos  públicos 
i  para  asegurar  la  cumplida  inversión  de  los  caudales  que  se  des- 
tinan a  ese  fin, 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  1.°  Las  juntas  de  caminos  indicarán  anualmente  a  la 
Dirección  del  Cuerpo  de  Injenieros  los  trabajos  que  con  mas  ur- 
jencia  reclame  el  interés  de  la  provincia  a  que  pertenezcan. 

Sea  que  se  trate  de  la  formación  de  caminos  nuevos  o  de  repa- 
rar los  antiguos,  la  junta  acompañará  a  su  informe  un  presupues- 
to aproximativo  del  gasto  que  dichas  obras  ocasionen  i  cuidará 
de  que  el  espresado  informe  sea  remitido  a  la  Dirección  Jeneral 
en  el  mes  de  setiembre  de  cada  año. 

Art.  2.*  Para  proceder  a  la  apertura  o  reparación  de  los  cami- 
nos públicos  se  observará  el  orden  siguiente: 

Se  atenderá  en  primer  lugar  a  los  caminos  que  unan  los  centros 
de  población  con  las  estaciones  de  las  líneas  férreas;  en  segundo 
lugar,  los  destinados  a  unir  las  capitales  de  provincias  entre  sí; 
en  tercer  lugar  los  que  ligan  la  capital  con  la  cabecera  de  los 
departamentos;  en  cuarto  lugar,  los  que  van  desde  la  capital  a  los 
puertos;  en  quinto  lugar,  los  que  ligan  las  capitales  de  los  depar- 
tamentos entre  sí;  en  scsto  lugar,  los  que  conducen  desde  la  capi- 
tal del  departamento  a  los  puertos;  i  en  sétimo  lugar,  los  que 
ponen  en  relación  la  cabecera  del  departamento  con  los  pueblos, 
villas  o  aldeas  del  mismo. 

Entre  dos  o  mas  caminos  públicos  del  mismo  orden  se  dará 
siempre  la  preferencia  a  aquel  en  que  los  vecinos  cooperan  mas 
eficazmente,  ya  sea  cediendo  los  terrenos  necesarios,  o  ya  contri- 
buyendo con  dinero,  materiales  u  otros  elementos, 

Art.  8.°  Antes  de  proceder  a  la  apertura  o  reparación  de  un 
oamino  públicoi  Iqi  Direeoion  ^e  Injenieros  dará  aviso  a)  Iqteq* 
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dente  respectivo  i  éste  lo  comunicará  al  gobernador  que  corres- 
ponda para  los  efectos  indicados  en  los  artículos  siguientes. 

Art.  4.®  Se  seguirá  trabajando  en  los  caminos  públicos  que 
actualmente  están  en  apertura  o  reparación  hasta  dejarlos  en  el 
mejor  estado  posible. 

El  director  de  injenieros  pasará  desde  luego  a  cada  Intendente 
una  relación  de  los  caminos  que  se  encuentren  en  el  coso  del  inci- 
so precedente. 

Art.  5.®  Los  injenieros  en  comisión  no  podrán  admitir  a  los 
empleados  de  su  dependencia  ni  cuenta  ñi  planillas  semanales  ni 
otro  documento  de  pago  sin  que  estén  comprobados  i  firmados 
por  el  subdelegado  o  inspector  del  distrito  donde  se  ocupan  los 
trabajadores  o  donde  se  han  empleado  los  materiales  cjue  en  aque- 
llos documentos  se  relacionan. 

Art.  6.°  Los  subdelegados  e  inspectores  quedan  deíde  ahora 
obligados  a  comprobar  i  firmar  semanalmente  los  documentos  de 
pago  que  los  inspectores  de  camino,  cabos  i  cabezas  de  cuadrillas 
hagan  en  sus  respectivas  faenas,  i  tomar  todas  aquellas  medidas 
que  tiendan  a  asegurar  la  cumplida  inversión  de  los  fondos  que  a 
ese  objeto  se  destinan,  ya  sea  verificando  por  sí  mismo  las  plani- 
llas en  cualquier  dia  de  la  semana,  poniéndoles  fecha  i  firma  i 
anotando  las  observaciones  que  crean  del  caso,  o  bien  haciendo 
que  los  pagos  semanales  se  efectúen  en  su  presencia,  pero  en  el 
lugar  mas  a  propósito  i  mas  inmediato  a  la  faena. 

Los  empleados  de  la  dependencia  del  injeniero  en  comisión, 
están  obligados  a  presentar  a  los  subdelegados  e  inspectorías,  cuan- 
do visiten  las  faenas,  toHas  las  planillas  de  peones  con  la  anota- 
ción corriente  de  los  dia-^  que  cada  individuo  haj^'a  trabajado  i  la 
lista  de  las  carretas  empleadas  en  el  acarreo  de  materiales,  i  por 
último  deben  dar  todas  las  e»<plicaciones  que  aquellos  funciona- 
rios deseen  obtener  para  desempeñar  mejor  su  cometido. 

Art.  7.°  En  aquellos  lugares  en  que  el  subdelegado  o  inspector 
por  cualquiera  circunstancia  no  se  presentase  a  la  faena  para 
verificar  la  documentación  de  los  pagos,  el  empleado  jefe  de  la 
faena  respectiva  podrá  hacer  esos  pagos  espresando  en  el  docu- 
mento o  documentos  aquella  circunstancia. 

Art.  8.®  Comprobados  i  firmados  los  documentos  en  el  modo 
indicado,  el  inspector  de  caminos,  i,  en  su  defecto,  el  cabo  de  cua- 
drilla los  presentará  mensualmente  con  la  respectiva  cuenta  al 
gobemi^dor  del  d«part%meoto  donde  exiite  U  faena,  par^  qu»  al 
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pié  de  este  último  documento  certifique  si  las  firmas  que  han 
debido  estamparse  al  pié  de  ellos  son  las  de  los  funcionarios  de 
8U  dependencia  i  haga  a  dichas  cuentas  i  documentos  las  observa.- 
ciones  que  crea  convenientes. 

Llenado  este  requisito,  el  gobernador  los  devolverá  inmediata- 
mente para  los  fines  del  caso  al  empleado  que  se  los  presente. 

Art  9.^  Reunidos  en  esta  forma  todos  los  documentos  relativos 
a  una  provincia,  el  injeniero  residente  los  presentará  con  la  cuen- 
ta jeneral  de  los  gastos  al  Intendente,  quien  cerciorado  de  que 
los  respectivos  gobernadores  han  hecho  las  certificaciones  de  que 
trata  el  artículo  anterior,  pondrá  al  respaldo  de  dicha  cuenta  la 
respectiva  constancia  i  las  observaciones  que  crea  del  caso.  Hecho 
esto,  los  devolverá  al  injeniero  para  que  éste  los  remita  a  la 
Dirección. 

Art.  10.  La  Dirección  no  admitirá  ninguna  cuenta  de  gastos 
hechos  en  las  vias  públicas  fuera  del  departamento  de  Santiago, 
sin  que  la  espresada  cuenta  venga  certificada  en  la  forma  que 
indican  los  artículos  precedentes.  * 

Art.  11.  Los  injenieros  residentes  en  una  provincia  están 
subordinados  al  Intendente  respectivo  como  los  demás  empleados 
públicos,  sin  que  esto  obste  a  la  dependencia  mas  especial  i  direc* 
ta  en  que  quedan  respecto  del  Director  del  Cuerpo  de  Injenieros 

En  casos  urjentes  los  intendentes  podrán  indicar  a  los  injenieros 
los  trabajos  que  hayan  de  ejecutar,  i  en  este  caso  aquellos  funcio- 
narios darán  aviso  inmediato  a  la  Dirección. 

Si  los  trabajos  que  el  Intendente  cree  útiles  no  revisten  carác- 
ter de  urjencia,  no  podrá  ordenar  que  se  ejecuten  sin  ponerse 
antes  de  acuerdo  con  el  director  jeneral,  ni  podrá  tampoco  dificul- 
tar el  cumplimiento  de  las  órdenes  que  la  Dirección  haya  impar- 
tido. 

Art.  12.  En  los  quince  primeros  dias  subaiguientes  al  venci- 
miento de  cada  trimestre,  la  Dirección  de  Injenieros  pasará  al 
Ministerio  del  Interior  una  razón  de  los  trabajos  que  se  hayan 
ejecutado  en  los  caminos  i  de  los  gastos  hechos  en  cada  uno  de 
ellos. 

Esta  razón  se  publicará  por  la  prensa. 
«  Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

BRRÁZURIZ. 

fil7LOJIO  ALTáMÍRáKO, 
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71.— Circular  que  indica  cómo  deben  hacerse  los  (estados 

de  trabajos 


Santiago,  13  de  enero  de  1872. 
Señor  Injeniero: 

Siendo  necesario  uniformar  el  modo  de  llenar  los  estados  de 
trabajo  i  distinguir  los  trabajos  nuevos  de  aquellos  que  son  sim- 
ples reparaciones,  conviene  que  se  n^arquen  éstos  en  las  columnas 
respectivas,  poniendo  en  esponente  a  la  derecha  de  la  cantidad 
correspondiente,  las  iniciales  ñor,  según  sea  la  partida,  esto  es> 
nueva  o  reparada;  i  que,  ademas  de  observar  lo  que  prescribe  la 
circular  de  1.®  de  mayt  del  71,  se  ponga  en  la  columna  correspon- 
diente a  los  desagües  trasversales  el  número  de  metros  lonjitudí- 
nales  de  éstos,  tomados  en  el  sentido  del  ancho  del  camino  i  no 
en  el  largo,  como  algunos  lo  hacen. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Ricardo  Marín. 

'  A  los  InjenieroB  de  provincia. 
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78.— Circular  que  ordena  dar  fiel  cumplimiento  a  los  es- 
tados de  trabajos 


Santiago,  10  de  marzo  de  1874. 
Señor  Injeniero: 

Notándose  en  jeneral  que  los  estados  de  trabajo  mensual,  que 
se  remiten  por  los  Injenieros  de  esta  Dirección,  no  vienen  en  la 
forma  que  prescribe  la  circular  de  1.**  de  nigyo  del  71,  me  veo  en 
el  caso  de  recomendar  a  usted  su  exacto  cumplimiento.  En  algu- 
nos de  ellos  no  se  espresa  la  clase  de  suelo  del  camino  en  repara- 
ción o  apertura»  i  en  otros  no  se  indica  el  total  de  dias  trabajados 
en  el  mes  por  los  peones,  m  el  número  de  metros  cúbicos  diarios 
que  ha  ejecutado  cada  uno  de  ellos,  etc.,  etc.,  cuyos  datos,  como 
los  demás  a  que  se  refiere  la  citada  circular,  son  indispensables 
para  apreciar  la  marcha  de  los  trabajos  i  saber  la  clase  de  tarea 
que  se  les  da  según  los  diversos  terrenos. 

En  virtud  de  lo  espuesto,  espero  que  usted  dé  por  su  parte  en 
lo  sucesivo,  fiel  cuinpHmiento  a  las  indicaciones  que  en  este  parti- 
cular dejo  hechas. 

Dios  guarde  a  Ud, 

Ricardo  Marín. 

A  los  Injenieros  de  provincia. 


H 
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73.— Decreto  que  fija  la  jurísdiccion  de  los  subdelegados 

e  inspectores  en  los  caminos 


Santiago,  10  de  junio  de  1874. 

Con  lo  espuesto  por  el  Intendente  de  Santiago  en  la  nota  que 
antecede,  i  teniendo  presente  que  la  práctica  que  en  la  actualidad 
te  observa  de  conbiderar  divididos  en  dos  secciones  por  una  linea 
imajinaria  al  centro,  los  caminos  que  sirven  de  límite  a  dos  sub- 
delegaciones  o  distritps,  ocasiona  serios  embarazos  para  el  cum- 
plido desempeño  de  los  deberes  que  competen  a  los  subdelegados 
e  iaspoctores, 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  1.®  Los  subdeleorados  e  inspectores  tendrán  jurisdicción  en 
todo  el  recinto  de  los  caminos  públicos  o  vecinales  que  separen  de 
otros  sus  respectivas  subdelegaciones  o  distritos.  Esta  jurisdicción 
será  extensiva  no  solo  a  los  asuntos  judiciales  sino  también  a  los 
administrativos. 

Art.  2.*^  En  las  cuestiones  judiciales  solo  podrá  conocer  de  ellas 
el  subdelegado  o  inspector  ante  quien  por  primera  vez  se  interpu- 
8Í3ren;  asimismo  el  funcionario  que  primero  inicie  la  investigación 
de  un  delito  o  la  persecución  de  los  culpables,  ejercerá  los  demás 
actos  posteriores  de  jurisdicción. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

ERRÁZURÍZ. 

EuLOJio  Altamirano. 
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74.— Circular  que  allega  antecedentes  para  hacer  los  in- 
formes i  estados  de  trabajos 


Santiago j  mayo  6  de  1875. 


Señor  Injeniero: 


Para  que  los  informes  i  estados  de  trabajos  que  los  señores 
¡DJenieros  remiten  mensiialmente  a  esta  Dirección  sean  uniformes, 
exactos  i  comparables  entre  sí,  conviene  que  al  formarlos  tenga 
usted  presente  las  siguientes  observaciones: 

1.*  Se  considerará  como  camino  nuevo  aquel  que  se  entrega 
por  primera  vez  al  tráfico  público,  ya  sea  que  provenga  de  la 
variación  de  algún  trazo  del  antiguo  o  ya  que  proceda  de  la  aper- 
tura completa  de  una  nueva  vía. 

También  se  tendrán  por  caminos  nuevos  las  secciones  de  los 
antiguos,  que  siendo  solo  una  huella  sin  vestijio  alguno  de  traba- 
jo anterior,  sufran  una  modificación  radical,  tanto  en  sus  pendien- 
tes como  en  su  forma  i  anchura. 

2.*  En  la  columna  «alcantarillas»  se  pondrá  el  número  de  me- 
tros corridos  que  hayan  ejecutado  o  reparado  i  nó  el  número  de 
alcantarillas,  como  aparece  en  algunos  estados,  entendiéndose  que 
se  consideran  como  alcantarillas  las  obras  de  albañilería  o  made- 
ra que  dan  paso  a  las  aguas  de  los  fosos  transversales  al  camino  . 
i  no  a  las  simples  zanjas  que  para  esto  sirven. 

0 

La  cantidad  de  albañilería  en  metros  que  orijine  la  construc- 
ción o  reparación  de  estas  obras,  así  como  la  construcción  de 
puentes  debe  anotarse  en  la  columna  «metros  de  albañilería». 

3-'  En  las  columnas  «puentes»  se  pondrá  el  número  de  puentes 
hechos  o  reparados  i  nó  el  número  de  metros. 

é.*  Los  muros  de  contension  no  tienen  columna  especial  i  solo 
se  colocará  en  la  albañilería  el  número  de  metros  cúbicos  que 
haya  sido  empleado  en  esta  clase  de  trabajo. 

41 
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5.^  Respecto  a  las  rampas,  ya  sean  de  piedras  o  material  común, 
no  teniendo  columna  especial,  deben  ponerse  en  la  de  observa- 
ciones. 

Dios  guarde  a  Ud. 

Ricardo  Marín. 

A  los  Injenieros  de  provincia. 
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75.— Circular  que  reglamenta  la  confección  de  cuentas 

sobre  caminos 


Santiago,  4  de  didennbre  de  1876. 
Señor  Injeniero: 

Desea  esta  Dirección  que  la  formación  de  cuentas  por  los  seno- 
res  ¡njenieros  que  dependen  de  este  cuerpo  sea  uniforme  en  toda 
la  República,  i  habiendo  notado  algunas  variaciones  sustanciales 
en  las  últimas  revisadas,  juzgo  de  mi  deber  llamar  la  atención  de 
usted  para  que  en  lo  sucesivo  tome  las  medidas  siguientes,  sin 
perjuicio  de  dar  cumplimiento  a  las  demás  circulares  i  disposicio- 
nes vijentes: 

1.*  Todas  las  cuentas  deben  contener  una  carátula  jeneral  del 
inspector  de  caminos  que  seguirá  inmediatamente  a  la  del  Inje- 
niero i  cuya  suma  de  gastos  debe  ser  exactamente  igual  a  la  que 
arroja  la  cuenta  de  este  último,  salvo  las  diferencias  que  hayan 
quedado  en  favor  del  Injeniero  en  la  última  cuenta,  las  cuales 
aumentarán  necesariamente  el  total  de  ella.  En  una  palabra,  por 
la  cuenta  jeneral  del  inspector  se  conocerán  desde  luego  los  gastos 
totales  en  cada  camino,  i  por  la  del  Injeniero  el  estado  de  su  cuen- 
ta corriente  con  la  oficina. 

2  *  Todas  las  carátulas  parciales  que  indican  las  sumas  gastadas 
en  cada  una  de  las  partidas  i  que  deben  hacerse  aun  cuando  sea 
uno  solo  el  recibo  de  que  consta,  deberán  ser  firmadas  por  los  in- 
jenieros  para  poder  acreditar,  en  caso  necesario,  la  pérdida  o  es- 
travío  de  cualquier  documento.  Por  lo  tanto,  estas  carátulas  deben 
contener  no  solo  el  número  de  documentos  i  valor  de  ellos,  sino  el 
nombre  del  individuo  que  firma  el  recibo  i  la  especie  o  material 
comprado. 

3.*  La  foliación  de  la  cuenta  debe  principiar  por  la  carátula  del 
Injeniero  i  comprender  todas  las  carátulas  parciales.  El  número 
total  de  fojas  de  toda  la  cuenta  será  anotado  en  un  lugar  visible 
ds  la  carátula  jeneral  del  Injeniero. 

4.*  Para  el  archivo  de  esta  oficina  i  para  conocimiento  indis* 
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pensable  del  Director,  los  señores  injenieros  que  no  rindan  direC' 
tameate  sus  cuentas  a  la  tesorería  del  cuerpo,  por  haberlo  orde- 
nado así  el  Supreruo  Gobierno,  acompañarán,  sin  embargo,  a  la 
Dirección,  junto  con  sus  informes  i  cuadros  mensuales,  una  copia 
exacta  i  firmada  por  ellos,  de  la  carátula  jeneral  que  llevan  dichas 
cuentas  mensuales. 

S.''  En  ninorun  caso  debe  omitirse  la  certificación  de  los  docu- 
mentos  de  una  cuenta,  según  lo  dispone  la  circular  de  29  de  di- 
ciembre del  71  en  sus  artículos  5.^  i  7.®  i  sin  cuyo  requisito  no 
serán  admitidas  por  esta  Dirección,  esceptuándose  solo  los  sueldos 
de  los  empleados  que  no  deben  certificarse.  La  dicha  certificación 
la  harán  los  jueces  del  orden  administrativo  que  dependen  del 
Gobernador  o  Intendente  i  nó  los  jueces  del  orden  judicial,  como 
suele  hacerse.  En  conclusión,  recomiendo  a  los  señores  injenieros 
la  lectura  atenta  de  las  circulares  i  disposiciones  vijentes  que  en 
un  cuaderno  se  les  ha  repartido  impreso,  i  mui  particularmente 
las  marcadas  con  la  letra  F  del  14  de  noviembre  del  68;  letra  J, 
de  9  de  noviembre  del  69;  letra  O,  de  22  de  noviembre  del  70;  i 
letra  Q,  de  1.®  de  marzo  del  71. 

Lo  digo  a  Ud.  para  su  conocimiento  i  exacto  cumplimiento. 

Dios  guarde  a  usted. 

Makusl  J.  Fernández. 

Á  lot  Injenierot  de  proyincU. 
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78. —Decreto  en  que  se  indican  las  reglas  a  que  deben 
sujetarse  las  inversiones  de  fondos  ñscales  para  repara- 
ción de  caminos  i  trabajos  mismos  de  esta  reparación. 


Santiago,  7  dé  mayo  de  1878. 
Teniendo  presente: 

1.^  Que  con  el  sistema  que  se  observa  en  la  aplicación  de  los  fon- 
dos destinados  a  la  apertura  i  arreglos  de  caminos,  son  mui  limi- 
tados los  trabajos  de  esta  especie  que  se  llevan  a  efecto,  compara* 
tivamente  con  los  que  reclama  el  buen  servicio  público; 

2.®  Que  en  la  imposibilidad  de  atender  las  numerosas  necesida- 
des que  en  este  ramo  del  servicio  se  hacen  sentir  en  todas  las  pro- 
vincias de  la  República,  es  justo  preferir  aquellos  caminos  para 
cuya  apertura  o  arreglo  contribuyan  los  vecinos  interesados,  sien- 
do ademas  esta  circunstancia  una  prueba  evidente  de  la  urjencia 
de  los  trabajos; 

3.^  Que  reglamentando  la  inversión  de  los  fondos  que  se  dedi- 
can anualmente  para  dichos  trabajos,  se  conseguirá  dar  a  éstos  un 
impulso  mayor  que  el  que  tienen  en  la  actualidad,  sin  imponer 
otros  gravámenes  al  Estado,  i 

4.®  Que  conviene  eximir  a  los  injenieros  de  las  atenciones  que 
les  demanda  tener  a  su  cargo  los  pagos  de  trabajadores,  compra 
de  materiales,  arreglos  de  cuentas,  etc.,  a  fin  de  que  puedan  con- 
traerse con  mayor  espedicion  a  la  dirección  profesional  de  las 
obras  que  se  les  encomienden. 

He  acordado  i  decreto: 

Arfc.  1.^  Del  15  de  setiembre  al  15  de  octubre  de  cada  año,  los 
injenieros  civiles  residentes  en  las  provincias,  o  en  su  defecto  los 
empleados  principales  de  caminos  que  hagan  sus  veces,  recorrerán 
lo8  caminos  de  la  sección  territorial  que  les  esté  asignada  i  pasa- 
rán a  los  intendentes  respectivos  un  informe  acerca  del  estado  en 
que  dichos  caminos  se  encuentran,  como  asimismo  de  las  repara* 
eioniei  qu%  lea  necesario  igeotttar,  oon  eipsoifioacfDn  dt  hM  bus 
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urj  entes  i  acompañando  un  presupuesto  circunstanciado  del  costo 
estimativo  do  cada  una  de  ellas. 

Los  mencionados  injenieros  o  empleados  de  caminos  remitirán 
también  a  la  Dirección  de  Injenieros  Civiles  un  duplicado  del 
informe  i  de  todos  los  demás  datos  que  suministren  a  los  inten- 
dentes, con  las  esplicaciones  necesarias  para  el  estudio  de  las  ma- 
terias. 

Art.  2,^  En  el  mismo  mes  de  setiembre,  los  gobernadores  pedi- 
rán a  los  subdelegados,  las  especificaciones  de  las  obras  i  repara- 
ciones que  conceptúen  mas  urjentes,  i  su  costo  aproximativo. 

Los  gobernadores  cuidarán  que  estos  informes  se  hallen  en  su 
poder  antes  del  15  de  octubre. 

Art.  3.^  Recibido  el  informe  jeneral  del  injeniero,  los  intenden- 
tes comunicarán  a  cada  uno  de  los  gobernadores  de  su  dependen- 
cia lo  relativo  a  los  caminos  de  su  departamento. 

Cada  Gobernador  reunirá  inmediatamente  a  la  respectiva  junta 
departamental,  establecida  por  el  artículo  22,  con  el  objeto  de  que 
tome  conocimiento  de  los  informes  del  injeniero  i  subdelegado  i  se 
pronuncie,  previas  las  investigaciones  que  ella  misma  acordare 
hacer,  sobre  la  mayor  o  menor  importancia  i  urjencia  de  las  repa- 
raciones indicadas,  pudiendo  la  junta  proponer  otras  que,  a  su 
juicio,  sean  igualmente  necesarias  i  urjentes. 

La  misma  junta  nombrará  comisiones  que  se  encarguen  de 
exitar  el  celo  de  los  vecinos  i  de  practicar  las  dilijencias  que 
fueren  del  caso,  para  el  efecto  de  saber  cuales  de  los  trabajos 
designados  por  la  junta  puedan  contar  para  su  ejecución  con 
ausilios  suministrados  por  materiales,  servicios  u  otros  elementos. 
Las  comisiones  cuidarán  de  dejar  testimonios  autorizados  de  los 
compromisos  que  contraigan  a  este  respecto. 

Los  gobernadores  prestarán  a  los  comisionados  todas  las  facili- 
dades posibles  para  el  mejor  éxito  de  su  comisión. 

Art.  4.°  En  los  departamentos  que  sean  capitales  de  provincia, 
los  intendentes  i  juntas  provinciales  do  caminos  darán  oportuno 
cumplimiento  a  los  artículos  que  anteceden. 

Art.  5."*  Con  el  mérito  de  los  antecedentes  a  que  aluden  los 
artículos  anteriores,  i  obrando  de  acuerdo  con  las  juntas  departa- 
mentales, los  gobernadores  indicarán  a  los  intendentes  los  cami- 
nos cuya  reparación  merezca  preferencia.  Esta  será,  en  lo  jeneral, 
determinada  por  la  mayor  cuota  de  suscricion  de  los  vecinos.  No 
obstante,  si  consideraciones  especiales  aconsejaren  atender  relati- 
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vaincnte  a  cualcjuiera  de  los  otro3  motivos  de  preferencia  indica- 
dos en  el  artículo  2°  del  decreto  de  23  de  diciembre  de  1871,  se 
hará  así  presento  para  hi  resoluci jn  ulterior  de  la  materia. 

Arfc.  üy  En  vista  de  lo  que  espongan  los  gobernadores,  quienes 
remitirán  todos  los  antecedentes  del  caso  a  los  intendentes  de 
que  dependen  estos  funcionarios,  de  acuerdo  con  las  juntas  pro- 
vinciales establecidas  por  la  lei,  determinarán  cuales  sean  los 
caminos  de  toda  la  provincia  en  jeneral,  a  cuya  reparación  deba 
atenderse  preferentemente  i  pasarán  un  informe  sobre  esto  al 
Ministerio  del  Interior. 

Art.  7.°  Oyendo  el  dictamen  de  la  Dirección  de  Injenieros  Ci- 
viles, el  Gobierno  pondrá  oportunamente  a  disposición  de  los 
intendentes  las  cantidades  que  queden  autorizados  para  invertir 
de  fondos  fiscales  en  los  caminos  de  toda  la  provincia  i  designará 
definitivamente  las  trabajos  a  que  deba  atenderse  con  preferencia. 

Art.  8.**  Salvo  los  casos  de  escepcion  a  que  alude  la  parte  final 
del  artículo  5.®,  no  se  dará  principio  a  los  trabajos  hasta  tanto 
que  los  vecinos  enteren  en  alguna  oficina  pública  las  cuotas  en 
dinero  que  hayan  prometido  dar  desde  luego,  i  mientras  no  se 
obliguen,  en  la  forma  que  determinen  los  intendentes,  a  hacer 
efectivas  oportunamente  la:^  demás  cuotas  en  dinero,  i  las  suscrip- 
ciones en  servicio  o  especies  que  hubieren  ofrecido.  Los  inten- 
dentes cuidarán  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantir 
el  exacto  cumplimiento  de  las  obligaciones  contraidas  por  los 
particulares. 

Art.  9.**  Las  ráparacioues  de  todo  camino  público  deberán  limi- 
tarse a  la  parte  del  ancho  de  la  via  que  baste  para  el  tráfico,  no 
excediendo  de  diez  metros. 

Art.  10.  Por  regla  jeneral,  los  trabajos  del  camino  se  harán  en 
licitación,  reuniéndose  dos  o  aias  secciones  en  un  mismo  remate, 
si  así  pareciere  conveniente,  lo  que  resolverá  el  Intendente  de  la 
provincia,  de  acuerdo  con  la  junta  de  caminos.  Se  esceptúa  el 
caso  en  que  el  trabajo  valga  menos  de  doscientos  pesos  según 
presupuesto  i  no  sea  posible  unirlo  con  otro  en  una  misma  licita- 
ción, de  modo  que  el  valor  de  ambos  exceda  de  esa  suma. 

Art.  11.  El  Intendente  i  los  gobernadores  respectivos  pedirán 
propuestas  con  veinte  dias  de  anticipación  para  las  obras  que 
hayan  de  ejecutarse  en  los  departamentos  de  su  inmediato  mando* 
publicando  avisos  en  los  periódicos  de  los  propios  departamentos 
i  ea  doade  no  los  hubiere,  en  periódicos  en  la  capital  de  la  pro^ 
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vincia,  sin  perjuicio,  en  este  caso,  de  fijar  también  carteles  en 
lugares  públicos. 

En  dichos  carteles  i  avisos  se  espresará: 

1.®  Que  no  será  aceptada  ninguna  propuesta  que  exceda  del 
valor  fijado  a  la  obra  en  el  presupuesto  correspondiente; 

2.°  Que  los  licitadores  estarán  obligados  a  recibir  por  su  valor 
especies  o  servicios  con  que  pontribuyan  los  vecinos; 

3.°  Que  las  obras  serán  ejecutadas  con  arreglo  a  las  indicacio- 
nes del  injeniero  civil  residente  en  la  provincia  o  del  empleado 
que  haga  sus  veces; 

4.*  .Los  licitadores  deberán  ofrecer  fianza  satisfactoria  por  una 
suma  igual  al  valor  de  su  propuesta  para  responder  de  la  puntual 
ejecución  de  los  trabajos  o  de  los  cargos  a  que  diere  lugar  su  mal 
cumplimiento; 

5.*^  Deberán  indicar  el  término  dentro  del  cual  se  comprometan 
a  entregar  el  trabajo; 

Art.  12.  El  dia  fijado  para  la  admisión  i  apertura  de  las  pro- 
puestas, se  abrirán  éstas  en  presencia  del  Intendente  i  Gobernador 
i  de  los  miembros  de  la  respectiva  junta  que  asistieren,  pudiendo 
también  concurrir  al  acto  los  interesados.  Los  espresados  funcio- 
narios decidirán  cuál  de  las  propuestas  que  se  presentan,  reunien- 
do los  requisitos  exijidos,  deba  aceptarse  como  mas  ventajosa, 
atendiendo  al  menor  precio,  las  garantías  de  buena  ejecución  i 
demás  circunstancias  del  caso. 

Art.  13.  Si  hecha  una  licitación  no  hubiere  postores  o  si  las 
propuestas  que  se  presentaren  no  fueren  aceptables,  o  si  ocurriere 
el  caso  a  que  alude  la  parte  final  del  artículo  10,  se  ejecutará  el 
trabajo  por  contrata  particular  que  celebrará  el  Intendente  de 
acuerdo  con  la  junta  provincial  en  el  departamento  cabecera,  i  en 
los  demás  de  la  provincia,  el  Gobernador  con  junta  departamental 
i  aprobación  del  Intendente. 

Estos  contratos,  lo  mismo  que  la  licitación,  no  podrán  exceder 
en  ningún  caso  del  valor  fijado  a  la  obra  en  el  presupuesto. 

Art.  14.  Los  injenieros  civiles,  o  empleados  principales  de 
caminos  que  hagan  sus  veces  en  las  respectivas  provincias,  vij lia- 
rán constantemente  la  ejecución  de  las  obras  que  se  hagan  por 
licitación  o  por  contrata  a  fin  de  que  se  cumpla  debidamente  lo 
convenido;  requerirán  a  los  contratistas  por  la  reconstrucción  o 
reparación  o  de  que  fuere  mal  ejecutado;  espedirán  las  certifica- 
ciones que  fueron  precisas  para  los  pagos  que  deban  hacérseles! 
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se  recibirán  de  los  obras  una  vez  concluidas,  i  darán  cuenta  a  los 
intendentes  tanto  de  lo  que  ocurra  en  el  curso  de  los  trabajos 
como  de  su  terminación. 

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  este  artículo,  los  vecinos  que 
hubieren  contribuido  con  erogaciones  para  la  reparación  de  un 
camino  tendrán  siempre  el  derecho  de  nombrar  una  comisión  o 
delegado  que  inspeccione  los  trabajos  i  haga  ante  la  respectiva 
autoridad  local  todas  las  observaciones  que  su  eJ3CUcion  le  sujiera. 

Art.  15.  En  caso  de  desacuerdo  entre  el  contratista  o  licitador 
o  el  injeniero  o  empleado  que  haga  sus  veces,  decidirá,  sin  ulte- 
rior recurso,  la  junta  provincial  de  caminos. 

Art.  16.  Si  el  contratista  o  licitador  incurriere  en  mora. sin 
mediar  caso  fortuito,  el  Intendente  o  Gobernador  respectivo  ten- 
drá la  facultad  de  hacer  ejecutar  la  obra  a  costa  del  moroso,  pu- 
dlendo,  sin  embargo,  señalarles  un  plazo  prudencial  para  que 
cumplan  lo  pactado,  si  así  lo  estimare  preferible. 

Art.  17.  Los  licitadores  o  contratistas,  al  suscribir  sus  respec- 
tivos contratos  declararán  que  les  son  conocidas  todas  las  disposi- 
ciones del  presente  decreto  i  que  se  someten  a  ellas. 

Art.  18.  Solo  en  los  casos  que  no  fuere  posible  ejecutar  conve- 
nientemente un  trabajo  por  licitación  o  por  contrato,  se  hará  por 
cuenta  del  Fisco,  lo  que  se  declarará  i  acordará  por  las  autorida- 
des correspondientes  en  la  misma  forma  que  prescribe  el  articu- 
lo 13. 

En  tal  evento,  la  ejecución  de  la  obra  será  puesta  bajo  la  direc- 
ción de  una  comisión  de  vecinos  nombrados  por  el  Intendente  o 
Gobernador  respectivo. 

El  injeniero  civil  de  la  provincia  o  el  empleado  de  caminos  que 
haga  sus  veces,  prestarán  los  servicios  de  su  competencia  para  que 
sean  solicitados  por  la  comisión;  i  en  todo  caso  ejercerán  respecto 
de  los  trabajos  i  atribuciones  de  vijilancia  análogas  a  las  que  les 
asigna  el  artículo  14;  objetarán  lo  que  no  encuentren  arreglado; 
darán  píxrte  a  la  autoridad  si  sus  indicaciones  no  fueren  atendi- 
das; visarán  las  planillas  de  gastos  que  hayan  de  pasarse  al 
intendente  o  gobernador  para  su  pago,  poniendo  su  visto-bueno 
o  consignando  sus  observaciones,  si  las  tuviere:  i  se  recibirán  de 
las  obras,  concluidas  que  sean 

Art.  19.  Sea  que  el  arreglo  de  un  camino  se  haga  por  contrata 
o  por  cuenta  del  Fisco,  los  intendentes  o  gobernadores,  para 
efectuar  el  pago  de  los  trabajos,  jirarán  libremente  contra  las 
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oficinas  respeetivas,  disponiendo  que  las  sumas  a  que  éstas  ascien- 
dan, se  deduzcan  por  iguales  partes,  o  proporcionalmente,  de  los 
fondos  suministrados  por  el  Gobierno  í  de  aquellos  con  que  hayan 
oontribaido  los  vecinos. 

Art.  xa  (Derogado). 

Art.  21.  Las  disposiciones  del  presente  decreto,  en  orden  a  la 
manera  de  efectuar  las  reparaciones  de  los  caminos,  son  también 
aplicables  a  los  trabajos  de  construcción  de  nuevas  vias  públicas 
cuya  apertura  autorizare  el  Gobierno,  previa  la  aprobación  de 
planos  i  presupuestos  presentados  por  la  Dirección  Jeneral  de  Inje- 
nieros  i  adquisición  en  debida  forma  de  los  terrenos  necesarios. 
Pero  en  tales  trabajos,  cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  se  ejecu- 
ten, por  licitación,  por  contrata  o  por  cuenta  fiscal,  el  injeniero  civil 
delegado  de  la  Dii*eccion  tendrá  a  su  cargo  hacer  cumplir  estric- 
tamente las  indicaciones  consignadas  en  los  planos  aprobfiulos, 
exijiendo  la  inmediata  suspensión  de  toda  obra  que  no  se  ajustare 
a  ellos. 

Art  22.  Para  los  efectos  de  lo  que  se  ordene  en  este  decreto, 
créanse  juntas  departamentales  de  caminas,  compuestas  del  Gober- 
nador del  departamento  i  de  un  municipal  i  tres  vecinos  nombra- 
dos por  el  Intendente  de  la  provincia,  a  propuesta  del  Gober* 
nador. 

Ademas  de  las  atribuciones  ya  indicadas,  será  incumbencia  do 
esta  junta  velar  por  el  buen  estado  de  los  caminos,  hacer  las  indi-> 
caciones  conducentes  al  mejoramiento  de  ellos,  i  dar  las  informas 
que  le  pide  el  Gobernador  del  departamento  o  el  Intendente  d» 
la  provincia. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publiquese. 
PINTO. 

Vicente  Reyes. 


I 
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7^.— Circular  que  da  reglas  para  la  formación  de  planoa 


Santiago,  agosto  81  da  186t. 

Llamo  la  atención  de  usted  a  la  circular  sobre  planos  i  proyee^ 
tos  de  caminos,  etc.^  que  dice:  ^Al  formar  el  plano  de  algún  trazot 
se  marcará  en  él,  con  una  línea  negra,  el  trayecto  de  la  parte 
vieja,  con  una  línea  roja  la  del  proyecto,  con  azul  la  de  loB  ace- 
quias, arroyos  o  esteros  que  atraviesen  el  camino;  en  números 
rojos,  dentro  de  un  pequeño  círculo,  las  distancias,  kilómetro  por 
kilómetro,  i  en  letras  negras  el  nombre  de  las  haciendas  i  el  de 
los  propietarios  que  hayan  a  uno  i  otro  lado  del  camino,  como 
también  el  principio  i  fin  de  cada  propiedad,  indicando  ademas 
las  diversas  clases  de  terreno,  como  piedra,  arena,  ripio,  etc. 

El  ancho  de  los  caminos  en  los  cerros  no  pasará  de  7m.50  i  en 
los  planos  de  lOm.  fuera  de  desagüe  (1). 

Las  pendientes  del  proyecto  no  deben  posar  en  ningún  caso  del 
cinco  por  ciento  (2). 

Para  el  plano  horizontal  del  camino  se  adoptará  la  escala  de 
Om.00o  por  100,  i  para  los  detalles  de  las  secciones,  elevaciones,  eta, 
las  que  se  juzgue  convenientes  según  la  importancia  de  esos  mis* 
mos  detalles. 

En  los  pasos  que  necesiten  indispensablemente  puentes  o  ram- 
pas, se  tomará  tanto  el  ancho  como  la  altura  que  deba  tener  el 
cauce  en  vista  de  la  corriente  i  de  la  clase  de  terreno  por  donde 
corren  las  aguas. 

Sobre  el  terreno  deben  tomarse  todos  los  datos  necesarios  para 
llegar  al  mas  cumplido  acierto  en  esta  clase  de  proyectos  i  para 
formar  el  presupuesto  lo  mas  exacto  posible  del  costo  que  deman- 
dará su  ejecución. 


(1)  Esto  86  entiende  para  el  trabajo  i  presupuesto  i  siu  perjuicio  de  lo  dispuesto 
en  la  leí  de  caminos. 

(2)  Loe  enripiados,  según  costumbre,  no  dcbw  ^i^er  vi\^  4e  5  n^etros  d^  iM^ol^o 
1 2$  §  3Q  pci^timetfo3  de  es^esorr 
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Es  también  conveniente,  a  medida  que  se  recorra  el  terreno, 
verse  con  los  propietarios  o  administradores  de  los  fundos  por  los 
cuales  sea  necesario  variar  los  caminos,  para  saber  si  ceden  volun- 
tariamente el  terreno  indispensable  al  nuevo  trazo  o  si  seria 
preciso  indemnizar  los  perjuicios  o  comprarles  el  razgo,  tratando 
en  cuanto  sea  posible  que  se  avengan  a  lo  primero. 

Previniendo  a  usted  que  no  será  [admitido  en  esta  Dirección 
ningún  proyecto,  sea  de  camino  nuevo  o  de  simples  reparaciones, 
que  no  esté  arreglado  a  lo  dispuesto  en  esa  Circular,  que,  por 
otra  parte,  está  perfectamente  de  acuerdo  con  lo  prescrito  en  el 
artículo  9  del  supremo  decreto  de  7  do  mayo  de  1878,  citado  en 
la  circular  de  21  de  junio  de  1882. 

SoIq  en  casos  mui  justificados  podrá  alterarse  la  pendiente  do 
las  cuestas,  pero  do  ningún  modo  excediendo  en  último  caso  do 
7  por  ciento;  i  siempre  que  haya  que  introducir  variaciones  a  lo 
dispuesto,  deberá  esplicarse  clara  i  satisfactoriamente  en  el  pro- 
yecto. 

Manuel  J.  Fernández. 

A  los  Injcnieros  de  provincia. 
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78.— Circular  sobre  envió  de  memorias  trimestrales 


Santiago,  diciembre  18  de  1886. 

La  memoria  trimestral  que  ordena  remitir  el  artículo  12  del 
supremo  decreto  de  23  de  diciembre  de  1871,  i  a  que  se  refiere  la 
circular  de  17  de  agosto  del  corriente  año,  debe  ser  por  los  meses 
de  enero,  febrero  i  marzo,  (jue  usted  remitirá  del  1.**  al  10  de 
abril;  por  abril,  mayo  i  junio,  que  mandará  en  julio:  por  julio, 
agosto  i  setiembre;  que  enviará  en  octubre,  i  por  octubre,  noviem- 
bre i  diciembre,  que  usted  remitirá  a  principios  de  enero;  debien- 
do cada  memoria  trimestral  venir  acompañada  de  la  relación  de 
trabajos,  gastos,  etc.,  correspondientes  al  últifno  mes  del  trimestre 
i  que  debe  venir  separada  una  de  otra.  La  memoria  trimestral, 
como  lo  espresa  la  circular  citada,  debe  sor  un  resumen  o  suma 
de  los  trabajos  i  gastos  hechos  en  cada  camino  en  los  tres  meses 
que  abarca  la  memoria,  todo  espresado  en  nota,  i  agregando  si  se 
quiere,  un  estado  demostrativo,  camino  por  camino. 

Entro  en  estos  detalles,  porque  algunos  inspectores  han  creido 
cumplir  con  la  circular  de  17  de  agosto  mandando  una  copia  de 
las  memorias  de  cada  uno  de  los  meses  del  trimestre;  otros  no 
han  mandado  la  relación  de.  los  trabajos  del  ultimo  mes  por  estar 
comprendida  en  el  trimestre;  i  otros,  por  fin,  han  hecho  un  tri- 
mestre de  tres  meses,  pero  no  los  correspondientes  a  cada  trimes- 
tre, que  son:  1.°  enero,  febrero  i  marzo;  2.®  abril,  mayo  i  junio;  3.*> 
julio,  agosto  i  setiembre;  i  4.'»  octubre,  noviembre  i  diciembre. 

Repito,  pues,  que  la  memoria  de  cada  trimestre  debe  remitirla 
en  la  forma  espresada,  sin  lo  cual  no  le  será  admitida  la  del  pri- 
mer trimestre  en  abril,  la  del  2.*^  en  julio,  la  del  3.°  en  octubre,  i 
la  del  4."  en  enero,  con  la  memoria  también  del  último  mes  del 
trimestre. 

Manübl  J.  Fernández. 

A  loi  Ii)jeAieroi  do  provinoiat 
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7^9  ««Circular  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  sobre 
reparación  i  conservación  de  los  caminos 


Santiago,  31  de  diciembre  de  1887. 

A  fin  de  que  los  fondos  concedidos  para  la  construcción,  con- 
servación i  reparación  de  puentes  i  caminos  se  inviertan  con  opor- 
tunidad i  de  la  manera  mas  provechosa  posible,  es  indispensable 
conocer  con  exactitud  las  necesidades  que  a  este  respecto  existen 
en  la  provincia  de  su  mando. 

La  inspección  continua  de  los  caminos  i  puentes  i  la  oportuna 
formación  de  los  presupuestos  correspondientes  acompañados  de 
los  informes  que  manifiesten  la  importancia  relativa  de  las  vías 
de  comunicación,  permitirán  hacer  las  reparaciones  necesarias  con 
prontitud  i  economía. 

Las  disposiciones  vijentes  en  esta  materia  i  señaladamente  los 
decretos  de  13  de  diciembre  de  1871  i  7  de  mayo  de  1878,  deter- 
minan el  procedimiento  que  debe  observarse  en  este  ramo  del 
servicio  publico.  El  exacto  cumplimiento  de  esas  d¡.sposiciones  es 
una  garantía  do  que  los  fondos  so  invierten  correctamente. 

Por  otra  parte,  en  posesión  de  datos  completos  i  relativos  a  todo 
ol  territí^rio  de  la  República,  podrá  este  Ministerio  hacer  una  dis- 
tribución proporcional  i  equitativa  do  los  fondos  que  anualmente 
consulta  el  presupuesto  de  gastos  públicos,  tomando  por  base 
tanto  los  informes  do  US.  como  los  presupuestos  formados  por  los 
injenieros  o  empleados  principales  de  caminos. 

Como  las  fechas  en  que,  según  decreto  de  7  de  mayo  de  1878, 
los  injenieros  i  gobernadores  deben  evacuar  los  informes  respec- 
tivos, han  pasado,  este  Ministerio  ha  dispuesto  que,  para  atender 
a  las  necesidades  del  próximo  año,  se  sustituyan  por  los  de  15  de 
enero  i  15  de  febrero,  los  do  lo  do  setiembre  i  15  de  octubre  in- 
dicados en  el  artículo  L°  de  dicho  decreto. 

En  consecuencia,  US.  dispondrá  que  entre  aquellas  dos  fechas 
los  injenieros  residentes  o  los  empleados  principales  de  caminos 
Que  hagan  si;s  y^Q^a^  reQorre^u  los  caminos  de  la  sección  territorial 
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que  les  esté  asignada  i  pasen  a  US.  un  informe  acerca  del  estado 
en  que  dichos  caminos  se  encuentren,  como  asimismo  de  las  repa- 
raciones que  sea  necesario  ejecutar,  con  especificación  de  los  mas 
urjentes,  i  acompañando  un  presupuesto  circunstanciado  del  costo 
estimativo  de  cada  una  de  ellas. 

Entre  las  mismas  fechas  indicadas  pedirán  los  gobernadores  a 
los  subdelegados  de  su  departamento  el  informe  especial  a  que  se 
refiere  el  artículo  2."  del  citado  decreto  de  1878,  i  cuidarán  de  que 
estos  informes  se  hallen  en  poder  de  US.  antes  del  15  de  febrero- 
Al  comunicar  US.  a  cada  uno  de  los  gobernadores  de  su  depen- 
dencia lo  relativo  a  los  caminos  de  su  departamento,  conforme 
a  lo  preceptuado  en  el  artículo  3.**,  cuidará  de  indicarles  que  antes 
del  20  de  febrero  reúnan  a  la  respectiva  junta  departamental,  es* 
tablecida  por  el  artículo  22,  de  manera  que  puedan  evacuar  opor- 
tunamente el  informe  a  que  se  refiere  el  artículo  5.®.  Para  el  efec- 
to espresado  designará  US.  desde  luego  el  municipal  i  los  tres 
vecinos  que  en  unión  de  US.  deben  componer  dicha  junta,  i  nom- 
brará los  que  deben  formar  las  juntas  departamentales  a  pro- 
puesta de  los  gobernadores  respectivos.  US.  dispondrá  que  estas 
propuestas  se  le  hagan  en  tiempo  oportuno,  de  modo  que  las  jun- 
tas se  encuentren  constituidas  antes  del  20  de  enero. 

En  la  fecha  indicada  trascnbirá  US.  a  este  Ministerio  el  nom- 
bramiento de  las  espresadas  juntas  departamentales  para  el  efecto 
de  publicarlo  en  el  Diario  Oficial, 

Por  último,  i  a  fin  de  que  puedan  concederse  los  fondos  necesa- 
rios para  la  conservación  i  reparación  de  los  puentes  i  caminos  de 
la  provincia  en  una  época  conveniente,  remitirá  ÜS.  lo  mas  pron- 
to posible  todos  los  antecedentes  a  que  se  refiere  el  artículo  6.*, 
debiendo  encontrarse  en  este  Ministerio  antes  del  15  de  marzo. 

Estimo,  por  lo  demás,  escusado  llamar  la  atención  de  US.  al 
cumplimiento  estricto  de  las  diversas  disposiciones  contenidas  en 
el  decreto  de  7  de  mayo  citado,  en  orden  a  la  forma  en  que  deben 
ejecutarse  los  trabajos  de  construcción  i  reparación  de  puentes  i 
caminos 

Dios  guarde  a  US. 

Pedro  Montt, 

A  to4o9  }o3  intendentes  i  a  los  gobern^ores  ()e  Antofagasta  i  Magallanes. 

90 
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80. — Circular  que  ordena  que  los  injenieros  de  provincia 
sigan  rijiéndose  por  las  disposiciones  de  la  Dirección  de 
Injenieros  Civiles. 


Santiago,  2  de  mayo  de  1888. 

De  orden  superior  pongo  en  su  conocimiento  que  por  ahora  i 
en  lo  referente  a  caminos,  en  el  desempeño  de  su  cargo  debe 
usted  rejirse  poj:  las  leyes,  decretos  supremos  i  circulares  de  la 
ex-Direccion  de  Injenieros  Civiles, 

Toda  su  correspondencia  con  la  Dirección  de  Obras  Públicas 

será  dirijida  al  señor  Director  Jeneral  para  la  sección a 

que  su  nota  se  refiera;  i  para  que  ella  sea  libre  de  porte  por  el 
correo  la  hará  usted  franquear  con  el  sello  de  la  Intendencia  o 
autoridades  del  punto  de  donde  usted  la  remita. 

En  paquete  separado  envío  a  usted  las  circulares  i  órdenes  a 
que  me  refiero;  prevdniéndole  que  los  viáticos  que  usted  devengue 
en  las  comisiones  del  servicio  que  le  sean  encomendadas  le  serán 
pagados  por  la  Dirección  Jeneral  en  conformidad  a  lo  prescrito 
en  circulares  de  23  de  febrero  de  1878  i  20  de  setiembre  de  1883. 
Las  circulares  correspondientes  al  tiempo  que  media  entre  el  30 
de  abril  de  1874  i  el  28  de  diciembre  de  1877  las  encontrará 
usted  en  poder  del  inspector  de  su  residencia. 

Del  1.°  al  10  a  mas  tardar  de  cada  mes.  usted  pasará  a  la  Direc- 
ción Jeneral  su  cuenta  do  viáticos  del  mes  anterior,  o  por  lo 
menos  una  razón  de  los  viáticos  devengados  por  usted,  a  fin  de 
pedirlos  al  Ministerio. 

Manuel  J.  Fernández, 

Do  orden  dol  jofe. 
A  los  Injeniürcs  de  provincia. 
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81.— Circular  que  reglamenta  el  cambio  de  corresponden- 
cia entre  los  injenieros  de  provincia  i  la  Dirección  de 
Obras  Públicas. 


Santiago j  23  dejvlio  de  1888. 
Señor  Injeniero: 

Habiéndose  nombnxdo  ya  los  injenieros  para  todas  las  provin- 
cias, en  lo  sucesivo,  en  lu^^ar  de  mandar  su  recibo  por  sueldo  men- 
sual a  la  Dirección,  mandará  usted  su  recibo  con  el  visto-bueno 
de  la  autoridad  de  su  residencia  al  injeniero  de  la  provincia,  quien 
con  su  visto-bueno  lo  remitirá  a  la  Dirección  para  mandarle  su 
sueldo. 

Su  correspondencia  al  injeniero  la  dirijirá  usted  en  esta  forma: 
Señor  injeniero  de  la  provincia  de don  Fulano  de  Tal,  ha- 
ciéndola franquear  con  el  sello  de  la  gobernación  o  intendencia. 

Su  recibo,  como  está  ordenado,  lo  acompañará  usted  con  la  nota 
sobre  el  estado  de  los  caminos  a  su  cargo,  trabajos  que  haya  hecho 
i  necesidades  de  los  caminos. 

De  consiguiente,  usted  no  mandará  nota  mensual  a  la  Dirección, 
pues  el  injeniero  de  la  provincia,  en  vista  de  las  notas  de  los  ins- 
pectores, dará  cuenta  de  los  caminos  de  su  sección. 

Toda  correspondencia  que  usted  dirija  a  la  Dirección,  lo  hará 
en  esta  forma:  «Señor  Director  Jeneral  de  Obras  Públicas — 2.* 
Sección — Caminos»  franqueada  con  el  sello  de  la  intendencia  o 
gobernación  de  que  depende. 


Dios  guarde  a  Ud. 


Manuel  J.  Fernández, 

De  ói'den  del  jef^. 


A  }oi  Inipeotoi>oi  do  CAminoi, 
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82.-^Decreto  que  reglamenta  la  inversión  de  fondos  en 

los  trabajos  de  caminos 


Santiago,  30  de  marzo  de  1889. 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  1.°  Los  fondos  que  se  concedan  para  la  apertura,  repara- 
ción o  conservación  de  los  caminos,  se  pondrán,  en  jeneral,  a  dis- 
posición de  los  intendentes  de  provincias,  indicando  en  todo  caso 
con  precisión,  el  camino  o  sección  del  camino  i  el  departamento 
en  que  se  encuentran  situados. 

Art.  2,^  Los  funcionarios  a  quienes  se  autorice  para  invertir 
fondos  en  trabajos  de  caminos,  jirarán  semanalmente  o  en  la  for- 
ma establecida  en  los  contratos  que  se  celebren,  contra  los  tesore- 
rías fiscales  respectivas  a  favor  de!  contratista  o  empresario  de 
dicho  trabajo  por  el  valor  de  la  obra  ejecutada. 

Para  avaluar  el  trabajo  ejecutado,  se  tomará  como  base  del  es- 
tado de  pago,  la  serie  de  precios  establecidos  en  los  presupuestos, 
con  arreglo  a  los  cuales  se  hubiere  hecho  la  adjudicación. 

Los  estados  de  pagos  so  estenderán  en  formularios  impresos  i 
serán  firmados  por  el  injeniero  de  la  provincia  i  en  su  defecto  por 
el  inspector  de  los  trabajos  i  visados  por  el  Intendente  o  Gober- 
nador respectivo. 

Art.  S."*  Si  los  trabajos  se  ejecutaren  por  administración,  solo  se 
pondrá  a  disposición  del  inspector  del  trabajo  los  fondos  indis* 
pensables  para  atender  a  los  pagos  urjentes  i  diarios,  garantizan- 
do este  anticipo,  ya  sea  por  medio  de  la  retención  de  una  parte 
del  sueldo  o  de  otro  modo  igualmente  eficaz. 

Las  planillas  serán  formadas  i  firmadas  por  el  inspector  o  ma- 
yordomo i  visadas  por  uno  de  los  vecinos  a  que  se  refiere  el  artí- 
culo 10  i  por  el  subdelegado  o  inspector  respectivo. 

Art.  4.°  Los  intendentes  i  gobernadores  remitirán  a  la  Direc- 
ción de  Obras  Públicas,  el  mismo  dia  en  que  efectúen  los  pagos  a 
que  ellos  se  refieren,  un  duplicado  de  los  estados  i  un  resumen  de 
las  planillas  de  pago;  esta  oficina  lo  anotará  en  loa  libros  respec- 
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tivos  i  dará  cuenta  al  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas 
de  cualquiera  omisión,  error  o  irregularidad  que  en  ellos  notase. 

Ari  5.^  Todo  funcionario  o  persona  a  quien  se  hubiese  autori 
zado  para  invertir  fondos  en  trabajos  de  caminos,  deberá  rendir 
oportunamente  cuenti  documentada  de  la  inversión  de  dichas 
cantidades  a  la  DireocicHi  de  Obras  Públicas,  la  que  por  su  parte 
la  rendirá  bimestralmente  al  Tribunal  de  Cuentas,  espresando  los 
reparos  que  le  hubiese  ofrecido. 

Art.  6l®  Para  los  efectos  indicados  en  el  artículo  anterior,  la 
Dirección  de  Obras  Públicas  asentará  el  cargo  respectivo  a  dichos 
funcionarios  o  personas  i  semestralmente  pondrá  en  oonocimieiito 
del  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas  la  nómina  de  los  que 
no  hubiei'en  rendido  con  oportunidad  sus  cuentas. 

Art.  7.*  Los  intendentes  i  gobernadores  respectivos  enviarán 
mensualmente  al  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públioas  un 
estado  de  los  trabajos  que  se  hubieren  ejecutado  en  los  a^^nín^fl, 
en  el  que  se  anotarán:  1.^  La  designación  de  los  caminos  para  los 
cuales  se  hubieren  designado  fondos;  2.*  El  detalle  de  los  trabajos 
ejecutados  durante  el  mes,  tales  como  el  número  de  metros  de 
caminos  reparado,  la  naturaleza  de  esta  reparación,  los  puentes 
que  se  hubieren  construido  i  reparado,  etc.,  etc.;  3.*  La  cantidad 
concedida  por  el  Fisco  para  los  trabajos;  4.°  Las  sumas  con  que 
hubieren  contribuido  los  vecinos,  ya  sea  en  especie  o  en  dinero; 
5.^  La  cantidad  invertida  en  la  obra  hasta  la  fecha  del  estado;  6.^ 
el  saldo  disponible  i  las  demás  observaciones  que  estimaren  opor- 
tuno agregar,  indicándose  si  los  trabajos  se  ejecutan  por  admi- 
nistración o  por  contrato. 

Estos  estados  serán  firmados  por  el  injeniero  de  la  provincia  i 
visados  por  el  Intendente  o  Gobernador,  quien  dispondrá,  ade- 
mas, su  publicación  en  uno  de  los  periódicos  de  la  localidad. 

Art.  8.**  Todos  los  contratos  que  se  celebren  para  los  trabajos 
de  caminos  se  ajustarán  con  intervención  del  injeniero  de  la  pro- 
vincia i,  por  lo  menos,  de  uno  de  los  miembros  de  la  junta  depar- 
tamental de  caminos. 

En  todo  caso  se  dará  al  injeniero  una]copia  de  dichos  contratos, 
quien  los  anotará  en  un  libro  que  llevará  especialmente  con  este 
objeto.    - 

Para  los  efectos  indicados  en  el  artículo  4.**,  se  enviará  también, 
por  el  Intendente  o  Gobernador  respectivo,  un  duplicado  de  esos 
contratos  a  la  Dirección  de  Obras  Públicaa 
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Art.  9.°  Las  juntas  departamentales  de  caminos,  creadas  por 
decreto  de  7  de  mayo  de  1878,  serán  nombradas  en  el  mes  de 
enero  de  cada  aflo,  en  la  forma  que  dicho  decreto  determina.  Se 
trascribirá  oportunamente  al  Ministerio  de  Obras  Públicas  la  lista 
de  los  miembros  que  las  compongan. 

Desde  luego  procederán  los  intendentes  i  gobernadores  a  de- 
signar las  personas  que  compondrán  las  juntas  departamentales 
de  caminos  por  lo  que  resta  del  presente  año. 

Arfc.  10.*^  Sea  que  el  trabajo  se  ejecute  por  medio  de  contrato  o 
directamente  por  la  administración,  el  Intendente  o  Gobernador 
nombrará  uno  o  mas  vecinos  para  que,  en  las  diversas  secciones 
en  que  se  dividiere  para  este  efecto  el  camino,  vijilen  el  fiel  cum- 
plimiento del  contrato  i  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos,  de- 
biendo dar  cuenta  al  Intendente  o  Gobernador  de  cualquiera  irre- 
gularidad que  en  ellos  notare.  Esta  designación  se  pondrá  en  co- 
nocimiento del  injeniero  de  la  provincia. 

Art.  11.°  Mensualmente  se  publicará  en  el  Boletín  del  Ministe- 
rio de  Industria  i  Obras  Públicas  un  resumen  de  los  estados  a 
que  se  refiere  el  artículo  7.* 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

BALMACEDA. 

E.  S.  Sanfüéntes. 


DS  LA  DIRECCIÓN  JBNERAL  DE  OBRAS    PUSUCAS  235 


83.— Decreto  que  reglamenta  la  reparación  radical 

de  los  caminos 


Santiago,  10  de  abril  de  1889. 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  1.®  De  los  fondos  consultados  anualmente  para  la  aten- 
ción i  reparación  de  los  caminos  i  vías  fluviales  se  destinará  una 
parte  para  conservar  los  caminos  en  estado  transitable  i  el  resto 
se  empleará  en  repararlos  por  provincias  gradualmente  i  de  un 
modo  definitivo. 

Art.  2.®  Reparado  que  sea  completamente  un  camino  o  una 
sección  de  él,  se  contratará  en  licitación  pública  su  conservación 
anual. 

En  la  conservación  del  camino  se  comprenderá  también  la  de 
los  puentes  menores  que  existen  en  él. 

Art.  3.^  En  las  propuestas  que  se  pidan  se  considerarán  como 
motivos  de  preferencia  para  su  aceptación,  la  circunstancia  de 
ser  el  proponente  vecino  de  la  sección  del  camino  de  cuya  con- 
servación se  trata,  i  de  la  mejor  garantía  que  se  ofrezca. 

Art.  4.**  El  contratista  deberá  conservar  el  camino,  durante 
todo  el  tiempo  de  su  contrato,  en  perfecto  estado  de  tráfico  i  en 
los  mismas  condiciones  en  que  lo  hubiere  recibido. 

Ejecutará  inmediatamente  las  reparaciones  que  fueren  necesa- 
rias, impedirá  los  derrames  de  aguas,  reparará  los  puentes,  repo- 
niendo los  materiales  que  se  hubieren  destruido  o  deteriorado, 
mantendrá  perfectamente  limpias  i  espeditas  las  zanjas  de  desa- 
gües, i,  en  jeneral,  ejercerá  una  vijilancia  continua  en  la  sección 
del  camino  que  se  le  hubiere  adjudicado. 

En  caso  necesario  el  contratista  dará  cuenta  por  escrito  a  la 
autoridad  local,  siempre  que  los  colindantes  de  los  caminos  con- 
travengan a  las  leyes  i  ordenanzas  vijentes,  a  fin  de  que  aquella 
instaure  las  acciones  respectivas  contra  dichos  vecinos. 

Art.  5.°  Tanto  los  subdelegados  como  los  inspectores  i  en  jene- 
ral cuahiuiera  persona  que  tenga  interés  en  ello  denunciará  al 
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Intendente  o  Gobernador  respectivo  cualquier  deterioro,  por 
insignificante  que  él  sea,  que  noten  en  el  camino  i  que  no  hubiere 
sido  reparado  oportunamente  por  el  coiibrat-i^La.  El  Intendente  o 
Gobernador  notificará  inmediatamente  al  contratista  fijándole  un 
término  breve,  para  que  proce  la  a  ejecutar  la  reparación  nece- 
saria. 

Espirando  el  término  sin  que  la  reparación  se  hubiere  ejecuta- 
do, el  Intendente  o  Gobernador  la  hará  ejecutar  sin  pérdida  de 
tiempo  con  cargo  a  la  fianza  i  retenciones  del  contratista. 

Art.  6.°  Los  contratos  para  la  conservación  de  los  caminos  se 
efectuarán  por  una  suma  alzada  i  p^r  cada  sección  en  que,  para 
este  efecto,  se  dividiere  el  camino. 

Un  mismo  contratbta  podrá  tomar  a  su  cargo  dos  o  mas  sec- 
ciones del  camino. 

Los  pagos  se  efectuarán  por  trimestres  vencidos  i  en  cada  uno 
de  ellos  se  retendrá  al  contratista  en  tesorería  el  diez  por  ciento 
del  valor  a  que  él  ascienda,  retención  que  solo  se  devolverá  junto 
con  el  último  pago  del  año,  previa  constancia  de  haberse  obser- 
vado todeus  las  condiciones  del  contrato. 

Art.  7.^  Para  responder  por  el  fiel  cumplimiento  delj^contrato, 
todo  adjudicatario  rendirá  una  fianza  a  satisfacción  del  Inten- 
dente o  Gobernador  respectivo,  equivalente  al  diez  por  ciento  del 
valor  de  su  propuesta- 

Art  8.*  Si  después  de  publicarse  avisos  dos  veces  consecutivos 
no  se  presentasen  proponentes  en  condiciones  aceptables,  el  Inten- 
dente o  Gobernador,  de  acuerdo  con  la  junta  departamental,  podrá 
contratar  privadamente  o  con  uno  o  mas  vecinos  del  camino,  su 
conservación  anuaL 

Tanto  estos  contratos  como  los  que  se  celebren  en  licitación 
pública  serán  sometidos  a  la  aprobación  del  Gobierno. 

Art  9.®  Solo  en  el  caso  en  que  no  fuere  posible  contratar  la 
conservación  de  un  camino  se  procederá  al  nombramiento  de 
caminero,  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  reglamento  de  19 
de  julio  de  1853. 

Tómese  roizon,  comuniqúese  i  publíquese. 

BALMACEDA. 

E.  S.  Sanfüíntes. 
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84.-  Circular  sobre  trabajos  de  caminos 


Santiago,  10  de  ahril  de  1889. 

La  reparación  i  conservación  de  los  caminos,  puentes  i  calzadas 
exijen  en  la  SM^tualidad  una  atención  asidua  i  constante  de  parte 
de  todos  los  funcionarios  a  quienes  la  lei  o  disposiciones  adminis- 
trativas dan  intei'vencion  en  dichos  trabajos.  El  tráfico  espedito 
por  todas  las  vías  de  comunicación  es  un  elemento  de  riqueza  i 
prosperidad  nacional  que  no  es  dado  desatender  i  que  debemos 
fomentar  por  cuantos  medios  estén  a  nuestro  alcance,  cumpliendo 
i  haciendo  cumplir  estrictamente  lo  dispuesto  en  las  leyes  i  decre- 
tos del  Presidente  de  la  República  que  reglamenten  este  ramo  del 
servicio  público. 

Ante  todo  estima  el  Ministerio  que  debo  procederse  a  reparar 
radicalmente  los  caminos  i  puentes  de  un  modo  gradual,  en  cuan- 
to lo  permitan  los  fondos  consultados  en  el  presupuesto  jeneral 
de  gastos,  principiando  naturalmente  por  los  caminos  públicos  i 
elijiendo  entre  éstos  los  principales,  o  sea,  los  que  representan  el 
mayor  movimiento  de  tráfico  en  la  provincia.  Reparados  de  un 
modo  radical  los  caminos  i  puentes,  es  fácil  atender  a  su  conser- 
vación por  medio  de  los  contratos  que  se  celebren  con  este  objeto. 

Ahora  bien,  el  único  medio  de  que  estos  trabajos  se  ejecuten 
en  buenas  condiciones  i  de  una  manera  definitiva,  consiste  en  la 
vijilancia  constante  i  en  la  fiscalización  escrupulosa,  dirij idas  prin- 
cipalmente a  constatar  las  obras  hechas  i  la  inversión  de  fondos. 
No  se  escapará  a  US.  la  capital  importancia  que,  para  el  buen 
éxito  de  las  medidas  adoptadas  en  el  ramo  de  caminos,  tiene  la 
inspección  inmediata  de  l^Uiutoridad,  pues,  confiados,  en  jenerah 
los  trabajos  a  funcionarios  irresponsables  o  a  persomis  cuyo  inte- 
rés consiste  solo  en  el  lucro  que  obtienen,  no  se  logrará  nunca 
que  ellos  se  ejecuten  en  con. liciones  convenientes.  En  consecuen- 
cia, a  mas  de  los  informes  qtio  US.  se  procurará  por  los  medios 
que  creyere  mas  conducentes,  es  indispensable  que  US.  visite 
personalmeüte,  i  con  la  frecuencia    que  la  distancia  a  que  se 
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encuentren  las  faenas  lo  permita,  los  trabajos  áe  los  caminos  del 
departamento.  Esta  visita  que  US.  hará  al  lugar  mismo  de  los 
trabajes  producirá,  sin  duda,  resultados  muchos  mas  eficaces  que 
cuantos  informes  puedan  suministrársele. 

En  el  folleto  adjunto  encontrará  US.  todas  las  leyes  i  decretos 
vijentes  en  lo  relativo  a  la  apertura,  reparación  i  conservación  de 
los  caminos  i  la  inversión  de  las  cantidades  que  para  estos  objetos 
se  destinan.  No  obstante,  de  que  su  simple  lectura  manifiesta  la 
importancia  que  debe  atribuirse  a  la  mayor  parte  de  esas  dispo- 
siciones, creo  conv  eniente  llamar  la  atención  de  US.  a  aquellas 
cuyo  cumplimiento  debe  ser  motivo  de  una  atención  constante  i 
preferente. 

Un  estudio  atento  de  la  lei  de  17  de  diciembre  de  1842,  concor- 
dada con  las  leyes  dictadas  con  posterioridad  i  que  la  modifican 
en  parte,  indicará  a  US.  los  medios  de  que  puede  disponer  para 
impedir  todo  deterioro  en  los  caminos  i  la  base  de  los  procedi- 
mientos que  deben  soguii*se  en  su  apertura,  reparación  i  conser- 
vación. En  conformidad  a  esa  lei  i  a  las  de  12  de  setiembre  de 
1887  i  26  de  enero  de  1888,  la  dirección  del  servicio  de  caminos 
de  la  provincia  es  desempeñada  por  una  juntA  compuesta  del 
Intendente,  del  primer  alcalde  de  la  Municipalidad  de  la  cabecera 
de  la  provincia,  que^  en  los  casos  de  imposibilidad,  es  reemplaza- 
do por  el  segundo  o  tercer  alcalde  o  por  los  rejidores  según  el 
orden  de  precedencia,  i  del  injeniero  de  la  provincia. 

Derogado  por  la  lei  de  15  de  octubre  de  1875  el  articulo  38  de 
la  lei  de  17  de  diciembre  citada,  que  atribuía  a  dicha  junta  una 
jurisdicción  administrativo-contenciosa,  sus  atribuciones  liun 
quedado  reducidas  a  las  enumeradas  en  el  artículo  5.^  modificadas 
todavía  en  lo  relativo  a  los  libramientos  que,  en  conformida<l  a 
los  decretos  que  se  dicten,  debe  ordenarlos  US.  previa  presenta- 
ción de  las  cuentas  respectivas  visadas,  en  todo  caso,  por  el  inje- 
niero de  la  provincia  i  ¿domas,  en  los  departamentos,  por  uno  de 
los  miembros  de  la  junta  departamental  do  caminos  que  para  este 
efecto  puede  designar  ella  misma  en  su  primera  reunión.  A  mus 
de  la  junta  provincial  cuyas  atribuciones  se  refieren  al  servicio 
de  caminos  en  toda  la  provincial,  el  decreto  de  7  de  mayo  de  1887 
establece  en  su  artículo  22,  juntas  departamentales  compuesttis 
del  Gobernador  del  departamento  i  de  un  municipal  i  tres  vecinos 
nombrados  por  el  Intendente  de  la  provincia,  a  propuestas  4lel 
Gobernador.   Las  personas  que  compongan    estas  juntas  i^eráa 
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designadas  por  US.,  en  los  primeros  dias  del  mes  de  enero,  i  esta 
designación  cuidará  US.  de  ponerla  oportunamente  en  conoci- 
miento del  Ministeria 

Las  principales  atribuciones  de  las  juntas  departamentales  de 
caminos  se  encuentran  consignadas  en  los  artículos  3.^  12  i  13 
del  decreto  de  7  de  mayo:  ellas  deben  tomar  conocimiento  de  los 
informes  presentados  por  los  injenieros  i  subdelegados;  pronun- 
cÍHBH!  adbm  I&  mayor  o  menor  importancia  i  urjenciade  las  repa- 
raciones, asistir  a  la  apectara  de  las  propuestas  i  concurrir  a  su 
admisión  o  rechazo,  etc.,  etc.  En  los  departamentos  cabeceras  de 
provincias  las  atribuciones  de  estas  juntas  son  desempeñadas  por 
las  juntas  provinciales  a  que  he  hecho  referencia 

No  debe  olvidarse  tampoco  la  injerencia  que  las  leyes  i  decre- 
tos vijentes  dan  en  estos  trabajos  ajos  injenieros  de  provincias. 

La  intervención  del  injeniero  es  una  garantía  de  la  seriedad  de 
los  estudios  que  se  hagan  i  de  los  presupuestos  que  se  formen , 
como  asimismo  de  que  las  obras  se  ejecutarán  en  conformidad  a 
las  reglas  del  arte. 

Los  injenieros  de  provincia  dependientes  directamente  de  la 
Dirección  de  Obras  Públicas,  están  también  sometidos  a  la  viji- 
lancia  del  Intendente  respectivo;  deben  formar  los  presupuestos 
de  los  trabajos,  vijilar  constantemente  las  obras,  exijír  que  ellas 
se  ejecuten  en  conformidad  a  los  contratos  celebrados  o  a  los 
estudios  que  sirvieren  de  base  de  ejecución,  firmar  los  certificados 
de  pago,  visar  las  planillas  de  gastos,  recibirse  de  las  obras  una 
vez  concluidas,  etc.,  etc. 

La  relación  armónica  entre  la  autoridad  local,  el  injeniero  de 
la  provincia  i  las  juntas  provinciales  i  departamentales  de  cami- 
nos, propenderá  indudablemente  a  la  atención  oportuna  de  los 
trabajos  necesarios,  a  la  buena  ejecución  de  las  obras  i  a  la  correc- 
ta inversión  de  los  fondos  que  para  ellas  se  concedan. 

Debo  llamar  mui  especialmente  la  atención  de  US.  a  lo  dispues- 
to en  los  artículos  19  i  siguientes  de  la  lei  de  ItS  de  diciembre  de 
1842,  pues  si  bien  los  propietarios  de  los  terrenos  colindantes  con 
ios  caminos  deberán  ser  los  primeros  interesados  en  su  conserva* 
cion,  se  observa,  por  desgrekcia.  que  son  los  que  coatribuyen  mas 
eficazmente  a  su  deterioro,  arrojando  a  la  cálzala  las  aguas  so- 
brantes de  sus  ricoros.  US.  debe  ser  inflexible  en  esta  materia 
persiguiendo  toda  infracción  de  la  lei  ante  la  autoridad  judicial  i 
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atender  con  prontitud  los  denuncios  que  a  este  respecto  se  lé 
hicieren. 

Es  completamente  prohibido  conducir  los  aguas  por  el  terrenof 
de  los  caminos,  siguiendo  su  dirección;  las  zanjas  que  se  constru- 
yen a  los  lados  solo  tienen  por  objeto  proporcionar  el  lastre  nece- 
sario para  las  reparaciones  i  servir  de  desagüe  para  las  aguas  llu- 
vias. Las  aguas  que  provienen  dé  los  fundos  vecinos,  ya  sean  de- 
rrames o  aguas  destinadas  al  regadío,  solo  pueden  atravesar  los 
caminos  bajo  puentes  de  seis  varas  (5  m.  016)  de  estension,  cons- 
truidos de  materiales  sólidos  i  costeados  por  los  dueños  délas 
mismas  aguas.  No  obstante  estas  disposiciones  terminantes  de  la 
lei,  raro  es  el  camino  en  el  que  no  se  arrojen  las  aguas  sobrantes, 
embarazando  con  frecuencia  el  tráfico  i,  contraviniéndolas  tam- 
bién, pocos  son  los  que  construyen  los  puentes  que  la  lei  exije  so-* 
bre  los  canales  o  acequias  de  su  propiedad  tjue  atraviesan  los  ca- 
minos. US.  debe,  en  consecuencia,  poner  atajo  inmediato  a  los' 
derrames,  requerir  a  los  vecinos  a  fin  de  que  los  impidan  i  deman- 
dar judicialmente  a  los  que  por  su  desidia  o  negativa  a  cumplir 
sus  órdenes,  los  orijinen.  Desde  luego  notificará  también  a  los 
propietarios  para  que,  dentro  de  un  término  prudencial,  procedan 
á  corstruir  los  puentes  que  exije  la  lei  sobre  todas  las  corrientes 
de  agua  que  atraviesan  los  caminos  i  que  les  pertenezcan.  A  este  . 
propósito,  no  olvide  US.  que,  en  conformidad  al  artículo  495  del 
Código  Penal,  será  castigado  con  prisión  de  uno  a  cuarenta  dias, , 
conmutable  en  multa  de  uno  a  sesenta  pesos,  el  que  infrinjiere  las 
leyes  o  reglamentos  sobre  apertura,  conservación  i  reparación  de. 
los  caminos,  comprendidas  naturalmente  en  éstas  los  puentes  ne- 
cesarios para  el  tráfico.  Dispondrá  US.,  en  consecuencia,  que  el 
promotor  o  tesorero  fiscal  inicie,  en  representación  del  Fisco,  los 
juicios  respectivos,  los  que,  en  atención  a  la  naturaleza  de  la  pena 
impuesta,  deberán  entablarse  ante  los  jueces  de  subdelegacion  con 
arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  33  de  la  lei  de  15  de  octubre 
de  1875,  sobre  organización  i  atribuciones  de  los  tribunales.   La 
circunstancia  de  que  los  puentes  que  los  particulares  deben  cons- 
truir sean  de  material  sólido,  no  obsta  a  que  US.,  previo  informo 
del  injeniero  de  provincia,  permita  la  construcción  de  puentes  de 
madera,  siempre  que  llenen  los  requisitos  de  firmeza  i  estabilidad 
que  la  leí  ha  tenido  en  vista  para  establecer  aquella  prescripción. 
Así,  por  ejemplo,  en  los  canales  o  acequias  cuya  profundidad  no 
permita  que  la  obi-a  de  albañilería  se  ejecute  de  mañera  que  el  * 
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nivel  del  puente  no  sea  mui  superior  al  de  la  calzada,  es  preferi- 
ble que  éste  se  construya  de  material  de  madera  i,  en  todo  caso, 
siempre  que  la  construcción  sea  perfectamente  sólida^  en  concepto 
del  Injeniero. 

Debe  notarse,  ademas,  que  es  prohibido  levantar  obras,  sacar 
tierras,  hacer  excavaciones  i  derramar  aguas  en  el  interior  de  los 
caminos.  A  mas  de  la  reparación  a  que  es  obligado  en  estos  casos 
el  vecinq  que  contraviniere  al  artículo  27  de  la  leí  do  17  de  di- 
ciembre citada  está  sujeto  a  la  pena  establecida  en  el  artículo  495 
del  Código  penal,  la  que,  no  obstante  la  disposición  do  aquel  ar- 
tículo, no  podrá  imponerla  ya  US.  sino  el  juez  de  subdelegacion 
respectiva. 

Nunca  insistiré  lo  bastante  en  la  circunstancia  de  que,  para  que 
la  aplicación  de  estas  disposiciones  produzca  su  debido  efecto,  es 
indispensable  que  su  cumplimiento  se  exija  a  todos  los  propieta- 
rios colindantes,  sin  distinción  alguna,  i  que  los  juicios  que  fuere 
necesario  iniciar  se  prosigan  con  toda  actividad,  de  modo  que  en 
ningún  caso  puedan  burlarse  los  órdenes  que  US.  impartiere  en 
ejecución  de  las  leyes  i  decretos  vijentes. 

Importa  notar  también  que  los  propietarios  de  los  fundos  co- 
lindantes de  los  caminos  están  gravados  con  la  carga  de  dar  tie- 
rras, piedras  u  otros  materiales  para  los  terraplenes  i  solo  tienen 
derecho  a  la  justa  compensación  de  los  perjuicios  que  por  la  es- 
traccion  se  les  infieran.  Así,  pues,  si  el  material  que  puede  estraer- 
se de  las  zanjas  del  camino  no  es  apropiado  para  las  reparaciones, 
US.  puede  tomarlo  de  los  fundos  colindantes,  procediendo  en  lo  ' 
posible  de  acuerdo  con  los  propietarios. 

El  ancho  de  todo  camino  público  que  corra  por  cerros  o  cuestas 
debe  ser  16  varas  (13  m.  376)  de  claro  i  el  que  pase  por  terrenos 
planos  debe  tener  26  varas  (21  m.  736)  de  claro  i  a  cada  orilla  o 
costado  una  zanja  o  foso  de  2  varas  (1  m.  672)  de  ancho  i  2 
(1  m.  672)  de  profundidad.  Los  propietarios  de  los  terrenos  que 
estén  actualmente  sin  cierros  están  obligados  a  dejar  las  30  varas 
(25  m.  080)  de  ancho  para  el  camino,  i  si  este  es  el  término  de  dos 
propiedades,  cada  una  dejará  la  mitad.  Los  caniinos  que  pasen  al 
,  lado  de  propiedades  actualmente  cerradas  ]>or  tapias  se  conserva- 
.  r^n  en  el  estado  que  tienen,  pero  si  hubieren  de  tapiarse  de  nue- 

79,  ordenará  US.  que  se  deje  el  ancho  legal  del  camino. 
^  ft.  Los  procedimientos  que  se  observen  para  atender  a  1^  repara- 
cipu  i  cons.^ryacion  de  los  caminos,  puentes  i  calzadas,  exijen  de 


342  mCOPILACtOK  DB  LETfeS  I  DlBCltBtiOS 

■  •  '~ 

US.  una  atención  preferente,  a  6n  de  que  los  fondos  que  se  con« 
cedan  se  inviertan  con  toda  corrección  i  que  los  trabajos  se  eje- 
cuten convenientemente.  Las  disposiciones  que  rijen  en  esta  ma- 
teria las  encontrará  US.  en  los  decretos  de  19  de  julio  de  1853, 
23  de  diciembre  de  1871,  7  de  mayo  de  1878  i  en  los  dictados 
líltimamente  i  cuya  trascripción  le  adjunto. 

La  base  de  todo  trabajo  en  materia  de  caminos  debe  ser  la  mas 
amplia  publicidad.  Espuesto  naturalmente  US.  a  obtener  informes 
errados  que  estravien  su  criteríO;  debe  exitar  el  celo  de  los  veci- 
nos por  medio  de  la  publicación  de  todos  los  antecedentes  relati- 
vos a  caminos  a  fin  de  que  los  interesados  llamen  la  atención  de 
US.  sobre  las  irregularidades  que  se  contienen,  de  manera  que 
pueda  subsanarlas  con  oportunidad. 

Cuidará  US.,  por  tanto,  de  dar  a  la  publicidad,  en  la  ciudad 
cabecera  de  cada  departamento,  las  disposiciones  supremas  quo 
concedan  fondos  para  la  reparación  de  determinados  caminos,  des- 
pertando de  este  modo  la  vijilancia  de  los  interesados,  que  sef&n 
así  otros  tantos  funcionarios  con  que  US.  podrá  contar  para  que 
le  informen  acerca  de  los  trabajas. 

La  misma  publicidad  deberá  darse  a  los  resúmenes  que  men- 
sualmente  deberá  enviar  US.  al  Ministerio  en  cumplimiento  del 
articulo  7.®  del  decreto  de  30  de  marza 

Inmediatamente  de  recibir  US.  la  trascripción  del  decreto  res- 
pectivo pedirá  las  propuestas  para  la  ejecución  de  las  obraS|  con 
arreglo  a  las  especificaiciones  jenerales  que  se  le  enviarán  i  a  las 
especiales  que  fuere  necesario  dictar.  En  casos  urjentes  podrá  US. 
reducir  el  plazo  indicado  en  el  artículo  11  del  decreto  de  7  de 
mayo  de  1878,  procurando  siempre  que  la  petición  de  propuestas 
llegue  a  noticias  de  los  vecinos  que  mas  interés  tengan  en  las  re- 
paraciones. 

Si  con  los  fondos  acordados  para  el  camino  no  pudiere  aten- 
derse a  todos  los  trabajos  que  consultare  el  presupuesto,  lo  redu- 
cirá US.,  de  acuerdo  con  uno  o  mas  miembros  de  la  junta  de  cami- 
nos, a  las  seccionas  cuya  reparación  fuere  mas  urjente. 

En  la  inversión  de  los  fondos  tendrá  US.  un  cuidado  escrapu* 
loso  a  fin  de  que  se  constaten  los  gastos  con  toda  exactitud.  A  este 
efecto  el  conocimiento  que  US.  tome  personalmente  de  las  obmüi 
contribuirá  con  mucho  a  que  la  inversión  se  haga  correctamente»* 
Siempre  quo  kís  trabajos  se  ejecuten  por  administración,  proeii* 
rara  US.  que  los  vecinos  en  ellos  interesados  adelanten  loa  foft» 
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dos  para  los  gastos  diarios,  ir asfor mandólos  hasta  cierto  punto 
en  empresarios  de  los  trabajos,  i,  en  períodos  prudenciales,  o  bien 
a  la  conclusión  de  los  obras,  les  abonará  US.  las  cuentas  que  pre- 
senten debidamente  justificadas,  en  la  forma  que  decretos  supre- 
mos determinan. 

Finalmente,  debo  prevenir  a  US.  que  este  Ministerio  se  propo- 
ne exijir  el  exacto  cumplimiento  de  todas  las  disposiciones  vijcn- 
tes  relativas  a  caminos  i  espera  que  US.,  por  su  parte,  cumplirá  i 
hará  cumplir  estrictamente  dichas  disposiciones. 

Dios  guarde  a  US. 

E.  S.  SanfüéKtes. 

A  todos  los  intendentes  i  gobernadores. 


'    I 
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85.  -Decreto  que  ordena  la  mensura,  ñjacion  i  kilometraje 

de  los  caminos 


Santiago,  10  de  abHl  d$  1889. 
He  acordado  i  decreto: 

Arfc.  1."  La  Dirección  de  Obras  Públicas  por  medio  de  los  inje- 
nieros  de  provincia  o  de  los  que  fueren  necesarios,  nombrados 
especialmente,  practicará  la  mensura,  fijación  i  kilometraje  do 
todos  los  caminos  de  la  República. 

Para  estos  efectos  se  suministrará  a  cada  injeniero  de  provincia 
el  contomo  de  la  que  tuviese  designada,  en  una  escala  de  1.000,000, 
con  indicación  de  las  principales  ciudades  i  vías  que  en  ella  existan. 

Art.  2.**  Los  injenieros  fijarán  en  la  carta  el  rumbo  de  los  cami- 
nos tanto  públicos  como  vecinales,  del  modo  mas  exacto  posible, 
marcarán  en  la  misma  carta  las  distancias  do  5  en  5  "kilómetros; 
las  ciudades,  villao,  lugares  o  fundos  que  atraviesen;  los  rios, 
esteros,  canales  i  zanjas  de  desagües,  los  puentes,  i  en  jen<¿ral 
todas  aquellas  circunstancias  que  fuere  necesario  anotar  para 
fijar  con  precisión  el  camino  en  toda  su  lonjitud. 

Art.  3.**  Los  mismos  injenieros  indicarán  por  escrito  respecto 
de  cada  camino: 

1.^  La  designación  del  camino  i  su  lonjitud  total; 

2.®  Los  diferentes  terrenos  o  materiales  que  forman  la  calzada; 

3.^  Los  lugares  de  donde  puede  estraerse  el  ripio  necesario  para 
las  reparaciones  o  el  material  mas  apropiado  para  las  mismas; 

4.®  Las  distancias  a  que  estos  puntos  se  encuentran  del  camino; 

5.®  El  número  de  puentes,  indicando  el  material  de  que  se  com- 
ponen, su  lonjitud,  i  si  son  fiscales  o  particulares; 

6.*  El  ancho  del  camino  de  5  en  5  kilómetros;  i 

7.^  Los  demás  datos  conducentes  al  cabal  conocimiento  del 
camino. 

Todas  estas  indicaciones  se  harán  con  referencia  a  la  carta  de 
que  trata  el  artículo  precedente. 
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Art.  4.**  En  los  caminos  públicos,  o  sea,  los  que  sirven  de  comu- 
nicación de  una  ciudad,  villa  o  lugar  con  otra  ciudad,  villa  o 
lagar,  se  clavarán  postes  de  Kerro  de  5  en  5  kilómetros,  a  una 
profundidad  conveniente  que  asegure  su  estabilidad  i  en  los  que 
se  indicarán  el  número  de  kilómetros  que  les  corresponde.  La 
numeración  será  continua  desde  la  capital  de  la  provincia  hasta 
las  capitales  de  departamentos,  en  los  cuales  se  iniciará  una  nue- 
va enumeración  que  solo  concluirá  a  la  terminación  del  camino. 

El  kilómetro  O  se  colocará  en  el  límite  de  la  parte  urbana  de 
la  ciudad. 

Art  5.*  A  medida  que  los  injenieros  remitan  a  la  Dirección  de 
Obras  Públicas  los  datos  enumerados  en  los  artículos  2.®  i  3.°i 
formará  ésta  la  carta  jenoral  de  los  caminos  de  la  República. 

Art  6.°  Los  injenieros  de  provincia  darán  cuenta  mensualmen- 
te  a  la  Dirección,  del  estado  en  que  se  encuentran  los  trabajos 
ordenados  por  este  decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíqueác. 
BALMACEDA. 

E.  S.  Sanfujéntes. 
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83.— Decreto  relativo  a  las  facilidades  que  los  goberna- 
dores han  de  dar  a  los  injenieros  encargados  de  hacer 
los  planos  i  presupuestos  para  la  provisión  de  agua 
potable. 


Santiago,  26  de  setiembre  de  1889. 

Teniendo  presente  que  el  artículo  5.®  de  la  lei  de  14  de  setiem- 
ore  de  1888,  determina  que  los  injenieros  que  se  nombren  para  el 
levantamiento  de  los  planos  i  formación  de  los  presupuestos  para 
la  provisión  de  agua  potable  de  las  poblaciones,  se  ajustarán  en  lo 
posible  a  las  instrucciones  que  reciban  de  las  municipalidades  res- 
pectivas, i  que  el  artículo  6.^  dispone  igualmente  que  el  agua  que 
debe  emplearse  en  -dicha  provisión  sea  examinada  por  peritos, 
quienes  darán  su  informo  después  de  oir  a  las  mismas  corpora- 
ciones, 

Decreto: 

Art.  I.""  Los  gobernadores  de  los  departamentos  que  sean  visi- 
tados por  las  comisiones  de  injenieros  encargados  del  estudio  de 
los  proyectos  de  distribución  de  agua  potable,  suministrarán  a 
dichos  empleados  todos  los  datos  que  hayan  reunido  sobre  los  dis- 
tintos proyectos  que  pueclan  adoptarse  para  la  realización  de  la 
obra,  i  las  instrucciones  que  las  municipalidades  hayan  acordado 
respecto  de  ellos. 

Art.  2.*^  Si  las  municipalidades  no  se  hubieren  pronunciado 
respecto  de  los  distintos  proyectos,  los  gobernadores  procurarán 
obtener  su  opinión  en  tiempo  oportuno,  para  que  pueda  ser  toma- 
da en  consideración  por  los  injenieros  i  estudiada  en  el  terreno 
mismo. 

Art.  3.®  Detenninada,  en  vista  de  estos  antecedentes  i  de  los 
estudios  practicados  por  la  comisión  do  injenieros,  el  agua  o  a^as 
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qae  han  de  servir  para  la  provisión  de  las  cindades,  los  goberna- 
dores "remitirán  al  Consejo  Superior  de  Hijiene  Pública,  una 
maestra  de  e]la,  en  cantidad  suficiente  para  su  análisis, 

AniStese,  comuniqúese  i  publiqnese. 


BALMACEDA. 


DSHETBIO  tiASTARBIA. 
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87.— Lei  de  Organización  de  las  Municipalidades,  parte 
relativa  al  cuidado  que  se  ha  de  tener  en  los  caminos 
costeados  con  fondos  municipales. 


Santiago,  22  de  diciembre  de  1891. 
Art  25.  Corresponde  especialmente  a  las  municipalidades: 

5.^  Proveer  al  alumbrado  páblico  de  las  poblaciones,  i  a  la 
construcción,  pavimentación,  reparación,  ensanche  i  rectificación 
do  lofl  caminos,  puentes  i  calzadas,  de  las  demás  obras  públicas 
que  se  costeen  con  fondos  municipales,  i  de  las  avenidas,  calles, 
plazas,  parques,  jardines  i  paseos  públicos;  exijir  el  cerramiento 
de  los  sitios  abiertos  al  costado  de  los  lugares  de  uso  público;  aten- 
der a  la  conservación  i  aumento  de  las  plantaciones  municipales  i 
cuidar  i  asear  los  monumentos  públicos.  Ningún  nuevo  camino  i 
ninguna  nueva  calle,  ni  la  prolongación  do  los  existentes,  podrán 
tener  menos  de  veinte  metros  de  anchura,  en  la  parte  plana;  en 
los  cerros  i  terrenos  accidentadosi  tendrán,  a  lo  menos,  diez  metros 
de  ancho. 
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EDIFICIOS    PÚBLICOS 


88.— Código  Civil,  artículos  que  reglan  los  contratos 

sobre  construcción  de  edificios 


. . . .  Ari  1996,  Si  el  artíBce  suministra  la  materia  para  la  con- 
fección de  una  obra  material,  el  contrato  es  de  venta;  pero  no  se 
perfecciona  sino  por  la  aprobación  del  que  ordenó  la  obra. 

Por  consiguiente,  el  peligro  de  la  cosa  no  pertenece  al  que  orde- 
nó la  obra  sino  desde  su  aprobación,  salvo  que  se  haya  constituido 
en  mora  de  declarar  si  la  aprueba  o  nó.  Si  la  materia  es  suminis- 
trada por  la  persona  que  encargó  la  obra^  el  contrato  es  de  arren- 
damiento. 

Si  la  materia  principal  es  suministrada  por  el  que  ha  ordenado 
la  obra,  poniendo  el  artífice  lo  demás,  el  contrato  es  de  arrenda- 
miento; en  el  caso  contrario  de  venta. 

El  arrendamiento  de  obra  se  sujeta  a  las  reglas  jenerales  del 
contrato  de  arrendamiento,  sin  peijuicio  de  las  especiales  que 
siguen. 

Art.  1997.  Si  no  se  ha  fijado  precio,  se  presumirá  que  las  par- 
tes han  convenido  en  el  que  ordinariamente  se  paga  por  la  misma 
especie  de  obra,  i  a  falta  de  éste  por  el  que  se  estimare  equitativo 
ajuicio  de  peritos. 

Art.  1998.  Si  se  ha  convenido  en  dar  a  un  tercero  la  facultad 
de  fijar  el  precio,  i  muriere  éste  antes  de  procederse  a  la  ejecución 
de  la  obra,  será  nulo  el  contrato;  si  después  de  haberse  procedido 
a  ejecutar  la  obra,  se  fijará  el  precio  por  peritoa 

Art  1999.  Habrá  lugar  a  reclamación  de  perjuicios,  seguli  l&s 
regl&s  jenerales  de  los  contratos^  siempre  que  por  una  o  por  otra 
parte  no  se  haya  ejecutado  lo  convenido,  o  se  haya  retardado  su 
ejecución. 

Por  consiguiente,  el  que  encargó  la  obra,  aun  en  el  caso  de  ha- 
berse estipulado  un  precio  único  i  total  por  ella,  podrá  hacerU 
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cesar,  reembolsando  al  artífice  todos  los  costos,  i  dándole  lo  que 
valga  el  trabajo  hecho,  i  lo  que  hubiera  podido  ganar  en  la  obra. 

Art.  2000.  La  pérdida  de  la  materia  recae  sobre  su  dueño. 

Por  consiguiente,  la  pérdida  de  la  materia  suministrada  por  el 
que  ordenó  la  obra,  pertenece  a  éste;  i  no  es  responsable  el  artífice 
sino  cuando  la  materia  perece  por  su  culpa  o  por  culpa  de  las  per- 
sonas que  le  sirven. 

Aunque  la  materia  no  perezca  por  su  culpa,  ni  por  la  dé  dichas 
personas,  no  podrá  el  artífice  reclamar  el  precio  o  salario,  sino  ea 
en  los  casos  siguientes: 

1.**  Si  la  obra  ha  sido  reconocida  i  aprobada; 

2°  Si  no  ha  sido  reconocida  i  aprobada  por  mora  del  que  en- 
cargó la  obra; 

3.*  Si  la  cosa  perece  por  vicio  de  la  materia  suministrada  por 
el  que  encargó  la  obra,  salvo  que  el  vicio  sea  de  aquellos  que  el 
artífice  por  su  oficio  haya  debido  conocer,  o  que  conociéndolo  no 
haya  dado  aviso  oportuno. 

Art.  2001.  El  reconocimiento  puede  hacerse  parcialmente  cuan- 
do se  ha  convenido  en  que  la  obra  se  apruebe  por  partes. 

Art.  2002.  Si  el  que  encargó  la  obra  alegare  no  haberse  ejecu- 
ta lo  debidamente,  se  nombrarán  por  las  dos  partes  peritos  que. 
decidan. 

Siendo  fundada  la  alegación  del  que  encargó  la  obra,  el  artífice 
podrá  ser  obligado,  a  elección  del  que  encargó  la  obra,  a  hacerla 
de  nuevo  o  a  la  indemnización  de  perjuicios. 

La  restitución  de  los  materiales  podrá  hacerse  con  otros  de 
icrual  calidad  o  con  dinero. 

Art.  2003.  Los  contratos  para  construcción  de  edificios,  cele- 
brados con  un  eTRpresariOy  que  se  encarga  de  toda  la  obra  por  ua 
precio  único  prefijado,  se  sujetan  ademas  a  las  reglas  siguientes: 

1.*  El  empresario  no  podrá  pedir  aumento  de  precio,  a  pretesto 
de  haber  encarecido  los  jornales  o  los  materiales,  o  de  haberse  he- 
cho agregaciones  o  modificaciones  en  el  plan  primitivo;  salvo  que 
se  haya  ajustado  un  precie  particular  por  dichas  agregaciones  o 
modificaciones. 

2.*  Si  circunstancias  desconocidas,  como  un  vicio  oculto  del 
suelo,  ocasionaren  costas  que  no  pudieron  preverse,  deberá  el  em- 
presario hacerse  autorizar  para  ellas  por  el  dueño;  i  si  éste  rehu- 
sa, podrá  ocurrir  al  juez  para  que  decida  si  ha  debido  o  nó  pre-i 


tat  u  biteúóióN  rtiTBíut  ra  obais  públigas       ihd 

■  ■■  ■      ■     \    ■  ■  ■  ■  .1 

verse  el  recargo  de  la  obra,  i  fije  el  aumento  de  precio  que  por 
esta  razón  corresponda. 

3,*  Si  el  ediñcio  perece  o  amenaza  ruina,  en  todo  o  parte,  en  los 
diea  f^o9  subsiguientes  a  su  entrega,  por  vicio  de  la  construcción, 
o  por  vicio  del  suelo  que  el  empresario  o  las  personas  empleadas 
por  él  hayan  debido  conocer  en  razón  de  su  oficio,  o  por  vicio  de 
los  materiales,  será  responsable  el  empresario:  ñi  los  materiales 
han  sido  suministrados  por  el  dueño,  no  habrá  lugar  a  la  respon- 
sabilidad del  empresario,  sino  en  conformidad  al  articulo  2000,  in- 
ciso final. 

4.*  El  recibo  otorgado  por  el  dueño,  después  de  concluida  la 
obra,  solo  significa  que  el  dueño  la  aprueba,  como  esteriormente 
ajustada  al  plan  i  a  las  reglas  del  arte,  i  no  exime  al  empresario 
de  la  responsabilidad  que  por  el  inciso  precedente  se  le  impone. 

5.^  Si  los  artífices  u  obreros  empleados  en  la  construcción  del 
edificio  han  contratado  con  el  dueño  directamente  por  sus  respec- 
tivas pagas,  se  mirarán  como  contratistas  independientes,  i  ten- 
drán acción  directa  contra  el  dueño;  pero  si  han  contratado  con 
el  empresario,  no  tendrán  acción  contra  el  dueño  sino  subsidiaria- 
mente, i  hasta  concurrencia  de  lo  que  éste  deba  al  empresario. 

Art.  2004<  Las  reglas  3.%  4.^  i  5.^  del  precedente  articulo,  se  ea- 
tieuden  a  los  que  se  encargan  de  la  construcción  de  uii  ediOoio  en 
calidad  de  arquitectos. 

Art.  2006.  Todos  los  contrato»  para  la  construcción  de  una  obra 
se  resuelven  por  la  muerte  del  artífice  o  del  empresario;  i  si  hai 
trabajos  o  materiales  preparados,  que  puedan  ser  iHiles  para  la 
obra  de  que  se  trata,  el  que  la  encargó  será  obligado  a  recibirlos 
i  a  pagar  su  valor:  lo  que  corresponda  en  razón  de  los  trabiyos 
hechos  se  calculará  proporcional  mente,  tomando  en  consideración 
el  precio  estipulado  por  toda  la  obra 

Por  la  muerte  del  que  encargó  la  obra  no  se  resuelve  el  con- 
trato. 
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89.— Decreto  que  señala  el  sobresueldo  que  corresponde 
a  los  individuos  de  tropa  ocupados  en  construcciones 
públicas. 


Santiago,  22  de  marzo  de  1882. 

Considerando  que  conviene  fomentar  en  la  tropa  acantonada 
en  la  nueva  línea  de  frontera  el  espíritu  de  trabajo,  remunerando 
las  ocupaciones  estraordinarias  que  desempeña;  i  que  con  ello  se 
consigue,  ademas  de  mejorar  la  situación  del  soldado,  una  econo- 
mía ce  nsiderable  para  el  erario,  pues  evita  el  pago  de  jornales  a 
obreros  estraños  al  ejército. 

Decreto: 

Los  individuos  de  tropa  del  ejército  de  la  frontera  que  se  ocu- 
pen como  albafiiles,  herreros  o  carpinteros  en  los  trabajos  de  los 
nuevos  fuertes  en  construcción  i  demás  obras  análogas  de  perte- 
nencia fiscal,  tendrán  un  sobresueldo  de  veinte  centavos  por  cada 
dia  de  trabajo;  i  los  que  se  ocupen  en  las  mismas  condiciones  como 
peones,  tendrán  un  sobresueldo  de  diez  centavos  por  cada  dia. 

Estas  cantidades  serán  pagadas  por  la  Intendencia  del  Ejército 
del  Sur,  en  vista  de  las  líneas  formadas  por  el  jefe  del  trabajo  i 
visadas  por  el  jefe  del  destacamento  o  cantón  militar. 

El  pago  deberá  hacerse  al  fin  de  cada  mes,  i  en  mano  propia, 
por  el  Intendente  del  Ejército  o  un  delegado  suyo. 

De  las  cantidades  que  se  inviertan  en  cumplimiento  de  este 
decreto,  se  dará  cuenta  al  Ministerio  de  la  guerra,  para  la  apro- 
bación e  imputación  del  gasto. 

Tómese  razón  i  comuniqúese. 
SANTA  MARÍA. 

CARLOS  Castellón. 
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SO.— Decreto  que  dispone  que  en  todos  los  edificios  fis- 
cales en  construcción  haya  un  inspector  con  las  atribu- 
ciones i  deberes  que  se  indican. 


Santiago  i  25  de  noviembre  de  1887. 
Vistos  estos  antecedentes, 
Decreto: 

Art.  1.°  En  todo  edificio  público  en  construcción  Iiabrá  un  ins- 
pector permanente  encargado  de  velar  porque  los  trabajos  se  eje- 
caten  con  arreglo  a  los  planos  i  especificaciones  correspondientes. 

Art  2.**  Para  ser  inspector  se  requiere: 

1.®  Tener  los  conocimientos  prácticos  necesarios  para  dirijir  la 
construcción  de  edificios;  i 

2.**  Rendir  examen  ante  una  comisión  de  injenieros  de  Gobierno 
sobre  las  materias  que  se  detallarán  en  el  programa  respectivo. 

Art.  3.^  Son  obligaciones  del  inspector: 

1.°  Llegar  al  trabajo  al  mismo  tiempo  o  antes  que  los  operarios 
i  no  retirarse  de  él  sino  después  de  concluidas  las  faenas  del  dia; 

2.**  Vijilar  continuamente  los  trabajos  i  velar  porque  éstos  se 
ejecuten  en  conformidad  a  los'  planos  i  especificaciones  del  edi- 
ficio; 

3.*  Recibir  todos  los  materiales  de  construcción  i  apartar  los 
que  no  cumplieren  con  las  condiciones  exijidas,  dando  cuenta  in- 
mediata al  injeniero  visitador; 

4.°  Llevar  un  libro  diario  en  el  que  anotará  la  recepción  de  los 
materiales  que  entren  a  la  obra,  espresando  su  calidad  i  dimen- 
sión; la  hora  en  que  principien  i  en  que  terminen  las  faenas  de 
cada  día,  las  observaciones  que  hiciere  el  contratissa,  i,  en  jeneral, 
todo  aquello  que  fuere  conducente  al  perfecto  conocimiento  de  la 
obra  i  a  la  mejor  marcha  de  los  trabajos,  conforme  a  las  instruc* 
ciones  que  reciba  del  injeniero. 

£1  inspector  firmará  diariamente  dichas  anotaciones,  i  también 
las  suscribirá  el  contratista  siempre  que  ellas  contengan  resolu- 
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cioneH  u  observaciones  que  se  le  hubieren  comunicado  i  relativas 
a  los  materiales  de  construcción,  a  la  confección  de  éstos  o  a  la 
mejor  marcha  de  los  trabajos; 

5,^  Impedir  que  se  ponga  trabajo  en  las  secciones  en  que  el 
ii^eaiero  visitador  no  haya  dado  todavía  el  trazado  i  niveles; 

6.^  Cuidar  de  que  el  contratista  retire  de  la  obra  los  materiales 
que  fueren  desechados  por  el  injeniero  dentro  de  las  24  horas 
siguientes  al  rechazo. 

Si  no  hiciere  este  retiro  en  el  plazo  indicado,  lo  hará  el  inspec- 
tor pois  auonta  i  nasgo  del  contratista. 

Art  4.®  El  inspector  tendrá  especial  cuidado  de  vijilar  que  en 
la  ejecución  de  la  obra  respete  el  contratista  rigurosamente  el  tra- 
zado i  niveles  que  el  injeniero  hubiere  dado,  i,  en  jeneral,  todas 
las  disposiciones  dictadas  por  dicho  injeniero,  las  que  se  anotarán 
§14  ql  libro  íiiaiio. 

4x^  6-^  («a  preparación  i  empleo  de  los  materiales  se  hará  en 
JA  fp^HMl!  qu6  determinen  las  especificaciones  del  contratq  i  con 
arreglo  a  las  instrucciones  que  el  injeniero  diere  al  contratista. 

$1  ip^p^^):  Y\jílar4  inmediatamente  dicha  preparación  i  em- 
pleo i  ordenará  que  se  deshaga  todo  trabajo  en  que  no  se  hayan 
Q^Niervado  \e^  condiciones  del  contrato  o  las  instrucciones  del  inje- 
niepa 

Si  el  contratista  creyere  que  el  trabajo  está  bien  hecho,  el  ins- 
pectiojc  dispondrá  que  no  se  continué  en  la  parte  respecto  de  la 
cual  Ihubi^r^  contradipcion  i  dará  inmediato  aviso  al  injeniero 
par^  que  resuelva  a  la  vista  del  trabajo. 

la^  resolución  del  injeniero  será  definitiva,  con  arreglo  a  las 
especificaciones. 

Art.  7*^  ^9  inspectores  dependerán  del  injeniero  visitador, 
quimil  dará  cuanta  al  Miuisterio  en  cada  uno  de  sus  informes  de 
la  conducta  que  observan  i  serán  vijilados  ademas  por  los  inten- 
dcuties  i  goberufi^ores  respectivos. 

Oamuníquase  i  publiquese. 

BALMAOEDA. 

FsDBo  MoircT« 
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SI.— Nota  que  contiene  las  instrucciones  a  que  han  de 
ceñirse  los  encargados  de  dir^ir  la  construcción  de  los 
edificios  fiscales. 


Santiago,  25  de  novi&rhbre  dé  18^T¿ 

Eacargado  usted  por  este  Minisfcerio  para  vijilar  la  constraceion 
de  los  ediñeios  públicos  en  las  provincias  que  se  le  han  designado) 
cuidará  de  sujetarse  estrictamente  en  el  desempeño  de  su  cometi- 
do a  las  instrucciones  que  en  la  presente  nota  se  contienen,  de- 
biendo ocurrir  con  toda  oportunidad  a  este  Departamento  en  de- 
manda de  instrucciones  especiales  para  los  casos  que  ocurran  i 

« 

que  no  estén  consultados  en  esta  nota. 

Aceptada  uña  propuesta  por  el  Gobierno,  dentro  de  los  cuatro 
días  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  firme  la  escritura,  dará  usted 
at  contratista,  sobre  el  terreno,  el  trazado  de  las  líneas  principa- 
les del  edificio,  marcándolo  con  las  estacas  que  en  conformidad  a 
las  cláusulas  jenerales  debe  suministrar  dicho  contratista.  Con- 
cluida la  operación,  notificará  usted  al  contratista  que  desde  el  dia 
simiente  comienza  a  correr  el  plazo  en  que  debe  entregar  termi- 
nada la  obra,  i  hará  constar  el  hecho  por  medio  de  certificados 
impresos  que  existen  en  su  poder  i  que  firmarán  usted  i  él  intere- 
sado. Uno  de  dichos  certificados  enviará  el  mismo  diá  a  este  Mi- 
nisterio, otro  ejemplar  se  reserva  usted,  i  el  tercero  lo  enirégairá  al 
contratista^ 

Al  mismo  tiempo  ordeñará  que  se  hagan  tas  excavaciones  nece- 
sarias para  fijar  la  profundidad  que  deba  darse  a  los  Heridos  en 
las  diversas  secciones  del  edificio  i  resolveirá  si  él  Üiveí  interior 
de  los  cimientos  deberá  ser  único  d  por  escalones.  Con  arregló  a 
estos  datos  formará  el  cálculo  de  los  metros  cúbicos  dé  c&úiéntós 
que  debe  figurar  en  el  encabezamiento  de  los  eátádos  qaihcéhales, 
dando  cuenta  al  Ministerio  en  el  primero  de  sus  informes. 

Jjas  instrucciones  que  usted  crea  ñecésatias  dar,  tántb  ál  iñápéís- 
tor  del  trabajo  como  al  contratista,  próctirará  qilé  Sean  élái*ás  i 
precisas  i  las  estenderá  por  escrito  bajo  sü  firtnai  fén  el  libtb  dlk- 
rio  que  debe  llevar  el  inspector. 
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Estas  anotaciones  la  fírmarán  también  el  contratista  i  el  ins- 
pector. Recomendará  especialmente  que  no  se  ejecute  trabajo 
alguno  en  las  secciones  en  que,  por  circunstancias  estraordinarias, 
no  haya  podido  dar  el  trazado  i  que  no  se  principie  la  construc- 
ción de  los  cimientos  sino  después  de  fijar 'su  nivel  inferior,  como 
asimismo  la  construcción  de  las  murallas  sino  después  de  determi- 
nar el  nivel  superior  de  aquellos. 

Dependiendo  los  inspectores  de  la  obra  directamente  de  usted,  les 
dará  las  instrucciones  conducentes  a  la  mayor  vijilancia  de  los 
trabajos;  revisará  en  cada  visita  el  libro  diario  que  deben  llevar, 
observará  si  se  han  cumplido  las  órdenes  que  en  dicho  libro  se 
hubiesen  anotado  i  procurará  que  la  inspección  del  trabajo  se 
ejerza  de  una  manera  continua  e  inmediata. 

En  conformidad  a  las  especificaciones,  es  usted  el  encargado  de 
fijar  las  dimensiones  de  las  piedras  que  hayan  de  emplearse  en 
los  cimientos,  i  al  hacerlo  consultará,  al  propio  tiempo  que  la 
solidez  i  estabilidad  del  edificio,  los  elementos  con  que  cuente  la 
localidad.  Igualmente  determinará  las  proporciones  de  cal  i  arena 
que  deben  emplearse  en  la  mezcla,  según  sea  la  calidad  de  la  cal 
que  hubiere  adquirido  el  contratista.  En  ambos  casos,  a  mas  de 
anotar  sus  instrucciones  en  el  libro  diario,  las  dará  de  la  manera 
mas  precisa  al  inspector  a  fin  de  que  pueda,  en  cualquier  caso, 
apartar  los  materiales  que  no  cumplieren  con  ellas  e  impedir  que 
se  empleen  en  el  trabajó. 

En  el  desempeño  de  su  cargo  se  preocupará  especialmente  de 
la  contabilidad  de  las  obras  cuya  vijilancia  le  está  encomendada- 
Al  efecto,  semanalmente  hará  un  cómputo  del  trabajo  hecho,  i 
cada  quince  dias  completará  con  los  parciales  i  totales  respectivos, 
los  estados  impresos  que  se  le  han  estregado,  repitiendo  en  cada 
estado  las  cantidades  anotadas  en  el  anterior,  de  manera  que  el 
último  contenga  con  toda  exactitud  la  totalidad  del  trabajo  hecho, 
su  valor  por  unidad  i  la  suma  que  ha  importado.  Quincenalmente 
remitirá  al  Ministerio  el  estado  respectivo,  observando  un  orden 
de  numeración  fija  para  los  que  correspondan  a  cada  uno  de  los 
edificios. 

Dichos  estados  los  firmará  usted  i  el  contratista,  se  reservará  un 
ejemplar  i  otro  dará  a  aquél. 

Si  resultase  un  exceso  entre  los  cantidades  consultadas  en  el 
presupuesto  i  los  trabajos  hechos,  dará  cuenta  inmediatamente  al 
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Ministerio,  esplicando  los  motivos  que  hubieren  ocasionado  esa 
diferencia. 

Por  lo  menos  visitará  semanalmente  cada  uno  de  los  edif.^ios 

en  construcción  o  reparación  que  tenga  bajo  su  vijilancio,  i  el 

mismo  dia  de  la  visita  informará  al  Ministerio  acerca  del  estado 

en  que  se  encuentren  los  trabajos,  la  mayor  o  menor  actividad 

con  que  se  prosiguen,  la  cantidad  de  los  materiales  empleados, 

el  cumplimiento  que  se  hubiere  dado  a  las  órdenes  e  instrucciones 

de  usted,  por  el  inspector  i  contratistas,  las  nuevas  instrucciones 

que  anotare  en  el  libro  diario,  i,  en  jeneral,  sobre  todo  aquello  que 

sea  necesario  para  que  el  Ministro  pueda  formarse  un  cabal  con- 
cepto del  estado  actual  de  la  obra. 

Finalmente,  cuidará  usted  que  el  contratista  cumpla  con  la  obli« 

gacion  de  firmar  los  planos  i  especificaciones  ¡del  edificio  i  dará 

cuenta  de  este  hecho  en  el  primero  de  sus  informes. 

Pedro  Monit, 
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9S.— Nota  por  la  cual  de  ponen  a  cargo  de  la  Dirección 
de  Obras  Públicas  loe  edificios  &n  construcción 


Santiago,  o  de  julio  de  1888. 

Con  esta  fecha  digo  a  los  arquitectos  encargados  de  inspeccio 
nar  los  diversos  edificios  en  contruccion,  lo  siguiente: 

^Organizada  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas  i  corres- 
pondiendo a  ella  el  estudio,  ejecución  i  vijilancia  de  todos  los 
trabajos  públicos  que  se  emprenden  en  el  pais  por  el  Gobierno  o 
por  particulares  por  cuenta  del  Oobierno,  conforme  a  la  lei  de  26 
de  enero  del  presente  año,  es  llegado  el  tiempo  de  que  el  personal 
de  injenieros,  arquitectos  e  inspectores  que  hasta  ahora  han  de- 
pendido directamente  de  este  Ministerio  queden  en  lo  sucesivo 
bajo  la  dirección  de  dicha  oficina,  como  lo  exije  la  unidad  de  los 
trabajos. 

En  consecuencia,  desde  esta  fecha  dirijirá  usted  directamente  a 
la  Dirección  de  Obras  Públicas  todas  la.s  comunicaciones  que,  en 
conformidad  a  las  instrucciones  que  tiene  recibidas,  debe  remitir 
a  este  Ministerio:  tales  como  los  estados  de  pago,  los  informes  se- 
manales, etc.;  dándole  cuenta  al  mismo  tiempo,  si  la  gravedad  del 
caso  lo  requiera,  de  las  incidSílCiOS  qtio  ocurran  en  el  cui*so  de  los 
trabajos.  La  Dirección  dará  a  usted,  de  acuerdo  con  el  Ministerio, 
las  instrucciones  especiales  que  estimare  necesarias». 

El  propósito  del  Ministerio  i  el  que  debe  animar,  por  consiguien- 
te, esa  oficina  al  hacerse  cargo  de  los  edificios  en  construcción  i 
reparación,  se  dirije  principalmente  a  obtener  una  contabilidad 
clara  i  metódica  que  tenga  por  base  los  presupuestos  aprobados  i 
los  precios  en  que  se  hubieren  contratado  las  diferentes  obras. 

Una  comparación  exacta  de  las  diversas  partidas  del  presupues- 
to, en  sus  cantidades  i  precios  con  los  trabajos  ejecutados  por  con- 
trato o  por  administración,  es  indispensable  para  poder  formarse 
una  idea  cabal  de  la  manera  como  se  ha  procedido  en  la  construc- 
ción. Los  estados  impresos  de  pago  cuyo  tipo  conoce  usted  serán 
a  norma  a  que  se  conformará  esa  Dirección.  Espero  que  usted,  pré- 
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vía  la  anotación  en  la  contaduría,  dará  curso  a  esos  estados  con 
toda  oportunidad  a  fin  de  que  los  contratistas  no  sufran  perjucios 
por  su  tardío  abono. 

El  Ministerio  desea  tener  un  conocimiento  completo  del  estado 
en  que  se  encuentra  la  construcción  de  todos  los  edifícioa  A  este 
fin  se  dirijian  las  instrucciones  dadas  a  los  arquitectos  en  noviem- 
bre del  año  próximo  pasado  para  que  semanalmente  remitieran 
un  informe  respecto  de  cada  una  de  las  construccione&  Es  con- 
veniente que  usted  se  asegure  de  que  cada  arquitecto  al  remitir  su 
informe  semanal  ha  visitado  el  edificio:  usted  comprenderá  perfec- 
tamente la  necesidad  de  esta  visita,  que  tiene  por  objeto  imponerse 
del  estado  de  los  trabajos,  observar  la  obra  ejecutada  tíñ  su  ausen- 
cia, modificar  las  partes  que  no  se  hubieren  construido  con  arre- 
glo a  las  especificaciones  i  órdenes  de  servicios  i  dar  las  iüstrue- 
clones  necesarias  al  contratista  i  al  inspector. 

£1  primer  dia  de  cada  mes  remitirá  usted  al  Ministerio  un  infor- 
me detallado  sobre  cada  uno  de  los  edificios  étí  conthiccion  i  re- 
paracioh,  especificándolos,  i  semanalmente  utl  balance  dé  los  gas- 
tos, Conforme  al  tipo  de  ]bé  estados  quihdenáléií. 

Aprovecho  festa  ocasión  párá  reiterar  a  usted  la  necesidad  de  qtie 
se  formen  cuanto  antes  lo«i  presupuestos  de  las  escuelas  en  cons- 
trucción i  de  algunos  ótroii  edificios  que  careden  dé  él  i  al  mismo 
tiempo  las  especificaciones  de  enmaderación,  techumbre,  etc.  que 
setvll^h  de  baáe  para  Contratar  la  segunda  secciofl  de  tos  edificitjs 
que  se  construyen.  Sus  eáf uefzos  deben  dií^ijirsé  en  esfce  punto  a 
que  todas  las  obras  se  encuentren  techadas  antes  del  invierno  del 
año  próximo. 

El  fiubsefei-etaríó  dé  este  Ministerio  ha  dado  ya  al  jefe  de  esta 
sección  de  arquitectura  todos  los  demás  datos  necesarios  para  que 
usted  se  forme  una  idea  exacta  del  estado  actual  del  servicio  que 
en  la  presente  nota  pongo  bajo  su  dirección. 

Dios  guardo  a  Ud. 

V.  DÁviLÁ  Larrain. 


54 
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93. — Nota  que  ordena  a  los  arquitectos  no  omitir  ningu- 
no de  los  datos  consignados  en  los  estados  de  pagos 


Santiago,  VI  de  octubre  de  1888. 
Señor  director: 

Ha  notado  este  Ministerio  en  diferentes  ocasiones,  que  los  ar- 
quitectos encargados  de  las  contrucciones  páblicas  no  siempre 
llenan  con  los  datos  respectivos  las  anotaciones  impresas  en  los 
estados  de  pago.  Cuando  el  pago  corresponde,  por  ejemplo,  a  las 
obras  de  cal  i  ladrillo,  suelen  omitir  los  da^os  referentes  a  los  ci- 
mientos ya  terminados. 

El  propósito  de  este  Ministerio  al  redactar  esos  estados  en  la 
forma  que  tienen,  ha  sido  el  de  tener  a  la  vista  i  en  un  solo  cua- 
dro un  resumen  exacto  de  todos  los  detalles  de  la  obra  que  se  cons- 
truye, de  manera  que  pueda  verse  en  el  estado  que  se  paga  lo  que 
se  ha  trabajado  i  pagado  en  los  estados  anteriores. 

Sírvase  usted  manifestar  a  los  referidos  arquitectos  que  cual- 
quiera omisión  en  las  anotaciones  de  los  estados  de  pago  frustra  en 
gran  parte  el  objeto  con  que  se  han  hecho. 

Dios  guarde  a  Ud 

E.  S.  Sanfüéntes, 
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94.— Decreto  que  reglamenta  el  modo  de  proceder  en  la 

ejecución  de  obras  públicas 


Santiago,  17  de  norneinibre  de  1888. 

En  uso  de  la  autorización  que  me  confiere  ol  número  2  del  ar- 
tículo 73  de  la  Constitución  reformada,  i  siendo  conveniente  re- 
glamentar el  procedimiento  que  debe  observarse  para  la  ejecución 
de  las  obras  públicas  que  corresponde  al  despacho  del  Ministerio 
de  Industria  i  Obras  Públicas,  con  arreglo  a  la  lei  de  21  de  junio 
que  reorganizó  los  Ministerios  de  Estado,j 

Decreto: 

Art.  1.°  La  construcción  de  todo  edificio  u  obra  pública  de  que 
trata  el  número  7  del  artículo  80  de  la  lei  de  21  de  junio  de  1887, 
será  decretada  por  el  departamento  del  ramo  a  que  dicha  ^obra 
pertenezca. 

Art.  2.*  Una  vez  aprobados  por  el  respectivo  departamento  los 
planos  i  presupuestos  que  al  efecto  haya  encargado  formar  a  la 
Dirección  de  Obras  Públicas,  se  remitirán  al  departamento  de  In- 
dustria i  Obras  Públicas  para  que  ordene  su  ejecución. 

Art.  3.*  Los  trabajos  serán  ejecutados  con  arreglo  a  las  instruc» 
cienes  del  Tespectivo  departamento  i  su  importe  será  cubierto  con 
los  fondos  que  dicho  departamento  destine  a  este  objeto. 

Art.  4.^  Los  intendentes  i  gobernadores  tendrán  a  su  cargo  la 
supervijilancia  de  la  obra  en  construcción,  sin  perjuicio  de  la  di- 
rección e  inspección  técnica  de  los  trabajos  encomendados  por  la 
Dirección  de  Obras  Públicas  o  los  injenieros  e  inspectores  que  se 
nombren  con  este  fin. 

Art.  5.*  Los  intendentes  o  los  gobernadores  por  intermedio  de 
aquellos,  pasarán,  en  los  cinco  primeros  dias  de  cada  mes,  al  Mi- 
nisterio del  ramo  a  que  cada  obra  corresponda,  una  relación  de- 
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tallada  sobre  la  marcha  de  los  trabajos  i  el  estado  en  que  se  en- 
cuentren, haciendo  las  observasiones  que  estimen  oportunas. 

Tómese  razón,  publíquese  i  comuniqúese  a  los  demás  departa- 
mentos de  Estado. 

BALMACEDA. 

R.  Barros  Luco. 


I 
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B6  —Decreto  que  determina   la  forma  en  que  se  deben 
hacer  los  pagos  a  los  contratistas  de  edificios  públicos 


Santiago,  25  de  enero  de  1889. 
He  acordado  i  decreto: 

Art  1.^  Los  pagos  que,  en  virtud  de  autorízacionea  psp^oialai^i 
hagan  los  intendentes  a  los  contratistas  de  edificios  públiooi^  en 
construcción  o  reparación,  se  efectuarán  en  la  forma  siguiente: 

Los  dias  1.*  i  15  de  cada  mes,  el  arquitecto  de  provincia  pre- 
sentará al  Intendente  o  Gobernador  respectivo  el  estado  de  pago 
correspondiente  a  los  trabajos  ejecutados  durante  la  quincena 
anterior. 

Este  estado  lo  firmará  el  arquitecto  i  el  contratistaj  p  la  per- 
sona debidamente  autorizada  por  éste  i  será  visado  por  el  Inten- 
dente o  Gobernador,  previa  una  visita  que  hará  al  edificio. 

En  vista  del  saldo  por  pagar  que  arroje  el  estado,  el  Intendente 
jirará  por  dicha  suma  contra  la  tesorería  fiscal  respectiva  a  favor 
del  contratista  del  trabajo,  o  de  su  representante  legal,  imputando 
el  gasto  a  la  autorización  que  hubiere  recibido.  El  tesorero  fiscal 
cubrirá  estos  jiros  procediendo  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en 
el  decreto  de  13  de  julio  de  1887  del  Ministerio  de  Hacienda. 

Art.  2.^  Los  estados  de  pago  a  que  se  ha  hecho  referencia  se 
expedirán  en  formularios  impresos  i  se  indicará  en  ellos: 

1.®  El  námero  de  orden  que  les  corresponde; 

2.^  El  edificio  a  que  se  refiere  i  la  provincia  i  departamento  en 
que  éste  está  situado; 

3.^  La  obra  contratada,  el  nombre  del  contratista  i  la  fecha  del 
decreto  de  adjudicación; 

4.^  La  cantidad  total  del  trabajo  en  cada  una  de  sus  secciones  i 
su  valor  en  conformidad  al  presupuesto;   i 

5.*  La  cantidad  de  obra  ejecutada  hasta  la  fecha,  del  estado  i 
su  valor,  la  ejecutada  hasta  la  fecha  del  anterior  estado  de  pago 
i  su  valor,  la  diferencia  entre  ambas  sumas  que  determina  el 
valor  del  trabajo  ejecutado  en  la  quincena,  la  retención  sobre 
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esta  diferencia  a  que  hubiere  lugar  con  arreglo  al  contrato,  i, 
finalmente,  el  saldo  efectivo  por  pagar. 

En  casos  especiales,  se  formarán  también  estados  especialeR  de 
pago,  sujetándose  en  lo  posible  a  las  reglas  que  se  espresan  en  el 
párrafo  anterior. 

Art.  3.*  Los  gobernadores  remitirán,  en  los  mismos  dias  indi- 
cados en  el  artículo  1.°,  al  Intendente  respectivo,  los  estados  de 
pago  correspondientes  a  los  edificios  públicos  de  su  departamento, 
acompañados  de  un  informe  sobre  la  marcha  jeneral  de  los  traba^^ 
jos,  espresando  en  él  las  observaciones  que  les  sujiera  la  conducta 
del  contratista  i  de  los  empleados  fiscales  encargados  de  vijilar 
los  trabajos. 

Art.  4.°  Los  intendentes  decretarán  inmedia^mente  el  pago 
de  las  sumas  a  que  ascienden  los  estados,  i  al  dia  siguiente  remi- 
tirán al  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas  un  duplicado 
de  dichos  estados,  una  copia  del  decreto  que  hubieren  expedido  i 
un  informe  circunstanciado  sobre  todos  los  edificios  públicos  que 
se  construyen  o  reparen  en  la  provincia  de  su  mando. 

El  Ministerio  remitirá  a  la  Dirección  de  Obras  Piiblicas  los 
duplicados  a  que  se  ha  hecho  referencia,  la  que  los  devolverá  al 
Departamento  de  Obras  Públicas  con  las  observaciones  a  que 
dieren  lugar,  debiendo  correjirse  en  el  próximo  estado  de  pago  las 
irregularidades  que  en  ellos  se  advirtieren. 

Art.  5.*^  Mensualmente  se  publicará  en  el  Boletín  dd  Ministe- 
rio de  Industria  i  Obras  Públicas  un  cuadro  demostrativo  de  las 
cantidades  pagadas  en  toda  la  República  a  los  contratistas  de 
edificios  fiscales. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

BALMACEDA. 

E.  S.  Sanfüéntes. 
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d6.— Circular  a  algunos  intendentes  trascribiéndoles  el 
decreto  de  igual  fecha  sobre  pagos  a  contratistas  de 
edificios  públicos. 


Santiago,  25  de  enero  de  1889. 


Por  separado  remito  a  LiS.  una  copia  del  decreto  espedido  en 
esta  miisma  fecha  por  el  Presidente  de  la  República,  referente  a 
la  forma  en  que  US.  decretará  los  pagos  a  los  contratistas  de  los 
edificios  públicos  que  se  construyen  o  reparen  en  la  provincia  de 
su  mando,  como  igualmente  la  nómina  de  dichos  edificios  i  las 
condiciones  de  los  contratos  vijentes  respecto  de  cada  uno  de  ellos; 
US.  cuidará  de  poner,  con  toda  oportunidad,  en  conocimiento  de 
los  gobernadores  respectivos  las  disposiciones  de  dicho  decreto  i 
los  datos  que  se  refieran  a  los  edificios  que  se  construyen  en  cada 
departamento. 

Recomiendo  a  US.  mui  especialmente  el  cumplimiento  de  la 
obligación  contraída  por  el  Fisco  en  los  contratos  celebrados,  de 
pagar  regularmente  a  los  contratistas,  en  las  fechas  que  so  indi- 
can en  el  artículo  1.°  del  decreto,  el  trabajo  que  hubieren  ejecuta- 
do en  la  quincena.  Al  efecto  US.  dará  inmediatamente  cuenta  al 
Ministerio,  por  telégrafo,  de  cualquiera  dificultad  que  ocurra,  pro- 
curando subsanarla  por  su  parte  a  la  brevedad  posible. 

En  el  informe  que  US.  debe  dirijir  a  este  departamento,  en 
conformidad  al  artículo  4.°  del  decreto  citado,  espresará,  ademas, 
el  monto  de  las  sumas  sobre  las  cuales  se  le  hubiere  autorizado 
para  jirar,  el  total  de  los  jiros  hechos  i  el  saldo  que  a  su  orden 
queda  disponible  en  tesorería,  a  fin  de  poner  a  su  disposición 
oportunamente  las  cantidades  que  fueren  necesarias  para  la  pro* 
secucion  de  los  trabajos.  Debiendo  agregarse  estos  informes  a  los 
antecedentes  de  los  edificios  en  construcción  o  reparación,  US. 
evacuará  en  pliegos  separados  el  informe  relativo  a  cada  uno  de 
dichos  edificios. 


US.  dará  a  los  gobernadores  respectivos  instrucciones  claras  i 
precisas  para  el  exacto  i  correcto  cumplimiento  del  decreto  cuya 
trascripción  le  adjunto. 

Dios  gw^ríje  a  US, 

E.  S.  Sanfuéktes. 


A  los  Intendentes  de  Malleco,  Cautín,  Bio-Bio,  Concepción,  Nuble,  Linares,  Maule 
Talca,  CuríciS,  Colchagua,  O'Higgins,  Valparaíso,  Aconcagua  i  Coquimbo. 
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&*?. — Decreto  que  establece  el  visto  bueno  de  la  Direc- 
ción de  Obras  Públicas  como  requisito  para  el  pago  de 
los  estados  sobre  construcciones  públicas 


SuTitiago,  31  de  diciembre  de  1889. 
Vista  la  nota  que  precede, 
Decreto: 

Art.  1.^  Los  intendentes  »le  provincia  no  decretarán  el  pago  de 
los  estados  sobre  construcciones  públicas  que  los  arquitectos  o  los 
gobernadores  de  departamentos  les  remitan,  en  conformidad  a  lo 
dispuesto  en  los  artículos  1."  i  H.^  del  decreto  número  158,  de  25 
de  enero  último,  del  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas, 
mientras  dichos  estados  no  setuí  sellados  i  visados  por  la  Direc 
cion  Jeneral  de  Obras  Públicas. 

Art.  2.®  El  Director  de  Obnis  Públicas  dará  las  instrucciones 
necesarias  a  los  ar(|UÍtectos  de  provincia,  a  fin  de  que  los  contra- 
tistas obtengan  con  toda  oportunidad  el  pago   de  los  trabajos  que 
ejecuten. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 
BALMAOEDA. 

J.  M.  Valdes  Carrera. 


35 
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S8. —-Decreto  que  prohibe  iniciar  o  yeriñcar  reparaciones 
en  los  edificios  del  Ministerio  de  la  Guerra  sin  previo 
informe  del  Estado  Mayor 


Santiago,  5  de  mayo  de  1893. 

Siendo  conveniente  reglamentar  la  forma  en  que  deben  ejecu- 
tarse reparaciones  en  las  casas  i  edificios  ocupados  por  cuerpos  o 
secciones  dependientes  del  Ministerio  de  Querrá,  i  teniendo  pre- 
sente que  la  Sección  Técnica  del  Estado  Mayor  Jeneral  es  la  ofi- 
cina a  que  corresponden  todos  esos  trabajos, 

Decreto: 

En  lo  sucesivo  no  se  podrá  iniciar  ni  verificar  ningún  trabajo 
de  reparación  en  los  edificios  dependientes  del  Ministerio  de  Gue- 
rra sin  el  informe  previo  del  Estado  Mayor  Jeneral  i  decreto 
supremo  que  autorice  el  gasto. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese. 

MONTT. 

ISIDOBO  ErRÁZÚ^BIZ. 
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&&. — Decreto  relativo  a  la  construcción  o  reparación  de 
iglesias  catedrales,  parroquiales  o  misionales 


Santiago,  22  de  setiembre  de  1893. 

Consideraiido  que  el  supremo  decreto  de  21  de  enero  de  1882, 
que  reglamenta  la  forma  en  que  deben  inveiiii'sc  los  fondos  con 
que  el  Estado  contribuye  a  la  construcción  o  reparación  de 
iglesias,  ha  ofrecido  dificultades  en  la  práctica,  que  conviene 
salvar; 

Que,  a  consecuencia  de  alguna  de  sus  disposiciones,  ocurre  con 
frecuencia,  que  las  cantidades  que  anualmente  consulta  la  lei  de 
presupuestos  para  aquel  objeto,  no  alcanzan  a  invertirse  en  el 
curso  del  año,  quedando  sin  terminarse  las  obras  de  construcción 
o  reparación  a  que  estaban  destinadas; 

Que  se  obtiene  una  fructuosa  i  estricta  distribución  de  las  su- 
mas que  el  Congreso  Nacional  concede  para  fábrica  de  templos, 
observando  el  réjimen  establecido  para  la  inversión  de  fondos 
fiscales  en  los  demás  ramos  del  servicio  público, 

Decreto: 

Art.  1.®  Las  solicitudes  de  ausilio  fiscal  para  la  construcíon  o 
reparación  de  las  iglesias  catedrales,  parrroquiales  o  misionales, 
serán  elevadas  al  Ministerio  del  Culto  por  conducto  del  Metropo- 
litano, en  la  arquidiócesis;  i  por  conducto  de  los  Obispos,  en  las 
respectivas  diócesis. 

Los  misioneros  presentarán  sus  solicitudes  por  intermedio  del 
correspondiente  prefecto  de  Misiones. 

Art.  2.*  Las  solicitudes  deberán  ser  acompañadas  de  todos  los 
antecedentes  i  documentos  que  ju-^^tifiqnnn  ol  aisilio  qne  so  sóli- 
ta, i  de  un  presupuesto  detallado  dü  la  obra  que  deba  ejecutarse. 

Art.  3.**  En  la  distribución  do  los  espresados  fondos,  serán  pre- 
feridos los  templos  cuyos  trabajos  reclamen  mayor  urjencia. 
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Art.  4.®  La  inversión  de  los  fondos  i  la  dirección  de  los  trabajos 
correrá  a  cargo  de  una  junta,  que  se  denominará  «Comisión  Fis- 
cal de  Fábrica». 

Esta  Comisión  se  compondrá: 

Para  las  iglesias  catedrales,  del  respectivo  prelado,  quien  la 
presidirá,  i  de  dos  vecinos  nombrados  por  el  Gobierno,  a  propues- 
ta del  Prelado. 

Para  las  iglesias  parroquiales,  del  párroco  respectivo,  que  la 
pr^idirá,  i  de  dos  vecinos  nombrados  por  -el  Gobierno,  a  propues- 
ta de  aquél. 

Para  las  iglesias  o  edificios  misionales,  la  comisión  se  compon- 
drá del  misionero  encargado  de  la  misión,  que  la  presidirá,  i  de 
dos  personas  nombradas  por  el  Gobierno,  a  propuesta  del  respec- 
tivo prefecto. 

No  podrán  ser  miembros  de  dicha  comisión  personas  que  ten- 
gan entre  sí  relaciones  de  parentesco. 

Art  5.^  La  Comisión  Fiscal  de  Fábrica  podrá  celebrar  los  con- 
tratos que  estime  convenientes,  para  la  provisión  de  materiales 

i  ejecución  de  los  trabajos  necesarios  para  la  obra. 

Los  contratos  que  excedan  de  quinientos  pesos  ($  500)  deberán 
ser  sometidos  a  propuestas  públicas. 

.  Art.  6.*'  No  podrá  ser  licitador  ni  contratista  de  los  trabajos 
a*  cargo  de  la  comisión,  la  persona  que  tenga  relaciones  de  paren- 
tesco, en  cualquier  grado  que  sea,  con  alguno  de  los  miembros  de 
ella  o  con  el  respectivo  Intendente  o  Gobernador. 

Art.  7.^  Los  fondos  asignados  a  la  obra  serán  depositados  en 
las  tesorerías  fiscales,  a  la  orden  del  respectivo  Intendente  o  Go- 
bernador, quienes  solo  podrán  espedir  libramiento  sobre  dichas 
sumas  a  solicitud  del  encargado  de  percibirlas,  i  en  conformidad 
a  lo  dispuesto  en  el  decreto  del  Ministerio  de  Hacienda,  de  fecha 
13  de  julio  de  1887. 

Art.  8.°  La  Comisión  Fiscal  de  Fábrica  no  podrá  celebrar 
acuerdo  sin  la  presencia  de  todos  sus  miembros,  pero  sus  resolu- 
ciones pueden  ser  acordadas  por  mayoría. 

Art.  9."  Terminada  la  obra,  esta  comisión  rendirá  cuenta  ins- 
truida i  documentada,  a  la  brevedad  posible,  de  la  inversión  de  los 
fondos  que  hubiere  percibido. 

Las  cuentas  serán  rendidas  al  Tribunal  respectivo,  en  confor- 
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midad  a  la  lei  de  20  de  enero  de  1888,  que  creó  la  Corte  de 
Cuentas. 

Art.  10.  Queda  derogado  el  supremo  decreto  de  21  de  enero 
de  1882. 

Tómase  razón,  regístrese,  comuniqúese,  publíquese  e  insértese 
en  el  Boletín  de  las  Leyes  i  Decretos  del  Oobiemo, 

ilONTT. 


V.  Blanco.  * 
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loo.— Reglamento  del  servicio  de  Inspectores  de  edifi- 
cios del  Estado,  aprobado  por  el  Consejo  de  Obras  Pú- 
blicas en  25  de  agosto  de  1895] 


1.®  Para  desempeñar  el  empico  de  Inspector  de  Edificios  del 
Estado  se  cxijirán  los  requisitos  que  se  enumeran  a  continuación- 

2.**  Tener  mas  de  veintiún  años. 

3.*  Informe  del  médico  de  ciudad  en  donde  se  certifique  que  la 
salud  del  interesado  es  compatible  con  el  empleo,  i  no  sufrir  do 
epilepsia,  daltanismo,  enajenación  mental  o  alcoholismo. 

4."  Tener  buena  letra  i  ortografía  i  poseer  los  rudimentos  del 
dibujo  jeométrico  i  de  arquitectura. 

5.*  Comprobar  buena  conducta  i  una  práctica  como  mayordo- 
mo o  maestro  mayor  de  construcciones  no  menor  de  un  año,  i  un 
certificado  del  comportamiento  que  haya  tenido  en  el  último 
empleo  (que  haya  tenido). 

C.**  Una  vez  llenados  los  requisitos  de  que  hablan  los  ai  tículos 
anteriores,  ante  una  comisión  compuesta  del  Jefe  do  la  Sección 
de  Arquitectura,  de  uno  de  los  arquitectos  de  la  Sección  i  de  un 
(^elegado  del  Director  Jencral,  el  interesaflo  será  sometido  a  un 
examen  escrito  acerca  de  las  siguientes  materias: 

A)  Líneas,  ángulos,— Triángulos.  —  Polígonos. —Teorema  de 
Pittigoras. — Circunferencia.  —  Superficies.  —  Círculo. — Sólidos.— 
Estension  i  proporciones  linéale?. 

B)  Fracciones  comunes.  —  Proporciones. —  Cálculo  decimal. — 
Medidas  métriciS;  castellanas  o  inglesas. 

C)  Densidad.— Coeficiente  do  Dilatación.— Comluctibilidad  del 
calor. — Termómetro  i  Pirómetro. — Pesantez. — Barómctio. — Nivel. 
— Nivelación  simple. — Hilo  a  plomo. — Sifón. — Bombasí. — Capila- 
ridad. 

D)  Metales. — Metaloides. — Calcio. — Silicio. — Sodio.— Azufre. — 
Oxíjeno. — Hidrójeno. — Ázoe. — Hierro. — Cobre. — Zinc. — Plomo. — 
Aluminio. — Estaño. — Carbono. — Acido  sulfúrico. —  Cal.  —  Yeso. 
— Sílice. — Acido  nítrico. — Potasa. —  Sosa. —  Salitre. —  Bronce.  — 
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Acero. — Vidrio. — Blanco  de  zinc. — Blanco  de  plomo. — Minio. — 
Aceite  de  linaza. — Esencia  de  Trementina. 

E)  Clasificación  de  las  cales:  áridas,  grasas,  hidráulicas;  manera 
de  estinguirlas. — Cemento. — Puzolana;  yeso;  tisa. 

Arenas:  de  rio,  de  mina  i  de  mar;  canto  rodado,  grava,  gra- 
villa. 

Arcillas. 

Piedras  naturales;  su  clasificación. 

Piedras  artificiales:  adobes,  ladrillos,  tejas,  concreto. 

Maderas:  roble  araucano;  roble  de  Chiloé;  roble  antartico; 
ciprés;  alerce;  raulí;  encina;  pino;  cedro;  álamo;  nogal;  olivo;  álamo; 
fresno. 

F)  Palanca. 

Polea. — Trócula. — Cabrestante. — Cabría  Grúa 

-H)  Ventilación. — Respiración  humana. 

Alumbrado  natural  i  artificial. 

Desagües  domésticos. — Humedad. — Escusados. 

I)  Paredes  divisorias  i  medianeras. — Líneas  i  niveles  munici- 
pales.— Servidumbre  de  desagüe  i  de  vista. 

Título  XXVI  del  Código  Civil  (especialmente  el  capítulo  8). 

El  examen  sobre   estas  materias    será  enteramente    práctico, 
omando  ejemplos,  resolviendo  problemas,  o  esponiendo  la  respues- 
ta con  esplicaciones  sencillas  i  ajenas  a  toda  abstracción. 

El  resultado  del  examen  se  comunicará  a  la  Dirección  para  que 
haga  estender  el  diploma  respectivo. 

Quedan  eximidos  del  examen  los  inspectores  que  hayan  estado 
n  servicio  por  mas  de  cinco  años;  pero  no  podrán  hacerse  pro- 
puestas para  llenar  las  vacantes  que  ocurran  sino  con  personas 
que  reúnan  los  requisitos  apuntados. 

7.^  Los  emolumentos  que  percibirán  los  inspectores  serán  loa 
que  siguen: 

De  tercera  clasOí  cien  peaoa  mensuales. 

De  segunda  clase,  ciento  cincuenta  peeos  mensuales. 

De  primera  clase,  ciento  setenta  i  cinco  pesos  mensuales. 

Ademas  gozarán  de  4  pesos  do  viático  por  cada  dia  que  estén 
fuera  del  lugar  de  su  residencia. 

8.^  Estarán  obligados  a  asistir  cada  dia  los  trabajos  de  su  cargo 
desde  que  se  abran  hasta  que  se  clausuren;  llevarán  un  libro  dia- 
rio en  donde  se  consignarán  los  siguientes  datos: 

1.®  Hora  en  que  comienza  el  trabajo  i  el  número  de  obreros. 
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2.'*  Materiales  que  se  han  iafcrjdiicido. 

3.°  Obra  ejecutada. 

4.°  Ordenes  de  servicio. 

5.^  Observaciones  diversas. 

6.®  Hora  en  que  se  clausuran  los  trabajos  i  el  número  de  obreros. 

Quincenalmente  enviarán  al  arquitecto  de  la  obra  una  copia  del 
libro  diario  autorizada  por  ellos. 

Los  inspectores  estarán  inmediatamente  subordinados  a  los  se- 
ñores arquitectos  o  injenieros  que  dirijan  las  construcciones  que 
les  estén  encomendadas. 

Sin  perjuicio  de  las  instrucciones  especiales  que  reciban,  están 
obligados  a  velar  por  la  buena  ejecución  de  los  trabajos,  haciendo 
cumplir  los  planos,  especificaciones  i  todas  las  cláusulas  de  los 
contratos. 

Serán  inmediatamente  responsables  de  cualquiera  irregularidad 
o  defecto  que  so  observe  en  las  obras. 

0.°  Toda  ór.len  de  servicio  que  espidan  deberán  consignarla  por 
escrito  en  el  libro  diario;  así  mismo  deberán  consignar  por  escrito 
todas  las  órdenes  que  reciban  del  arquitecto  o  injeniero  director 
del  trabajo  de  que  dependan. 
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lOl.— Decreto  que  ordena  iniciar  la  confección  del  plano 

jeolójico  de  la  República  (1) 


Santiago,  14  de  enero  de  1851. 

Vista  la  precedente  esposicion  hecha  al  Gobierno  por  el  profe- 
sor encargado  del  plano  jeolójico  de  la  República,  don  Amado 
Pissis,  i  considerando: 

1.®  Que  siguiendo  ese  trabajo  el  espresado  Pissis  sin  ningún 
auxiliar,  en  el  caso  mas  favorable  no  podrá  terminarse  en  menos 
de  cincuenta  años; 

2.®  Que  este  mismo  trabajo  dividido  entre  varios  injenieros 
bajo  la  dirección  de  Pissis  podrá  hacerse  en  menos  de  la  quinta 
parte  del  tiempo  que  se  acaba  de  indicar; 

3.°  Que  las  ventajas  que  deben  esperarse  de  tener  planos  exac- 
tos de  las  diversas  provincias  de  la  República  perderían  mucha 
parte  de  su  importancia  i  no  servirían  para  los  principales  arreglos 
administrativos  a  que  han  de  servir  de  base  si  no  se  formasen  con 
la  presteza  posible; 

4.^  Que  el  plano  de  la  provincia  de  Santiago  presentado  por 
Pissis  i  la  descripción  jeolójica  correspondiente,  son  la  mejor  prue- 
ba que  puede  presentarse  de  cuanto  importa  dar  celeridad  a  la 
obra  de  que  se  halla  encai^gado  proporcionándole  manos  auxi« 
liares; 

5.^  Que  debe  aprovecharse  la  oportunidad  de  formar  injenieros 


(1)  Por  d  núm.  6  del  artículo  2.°  de  la  leí  orgánica  de  la  Ditcccion  de  Obras 
Públicas,  la  confección  del  plano  jeolójico  corresponde  a  esta  oñciua. 
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jeógrafos  destinando  algunos  jóvenes  que  bajo  la  dirección  de  Pis- 
sis  trabajen  en  el  naapa  de  la  República; 

6.°  Que  para  hacer  todavía  mas  útil  el  trabajo  i  de  aplicacio- 
nes mas  inmediatas  a  objetos  del  servicio  público,  conviene  que 
se  estienda  el  profesor  Pissis  a  calificar  las  diversas  clases  de 
terrenos  según  la  importancia  de  sus  producciones,  de  manera 
que  dé  las  bases  para  el  arreglo  equitativo  de  la  contribución  del 
catastro; 

7.®  Que  tanto  la  agregación  de  trabajo  a  que  se  refiere  el  con- 
siderando anterior,  como  la  que  le  impone  al  profesor  Pissis  su 
constante  ocupación  en  las  operaciones  cientificas,  confiadas  a 
auxiliares,  las  de  un  orden  secundario  que  le  hubieran  exijido 
monos  contracción,  exijen  que  se  le  conceda  una  remuneración 
mas  competente  i  que  se  le  asigne  una  cantidad  fija  para  gastos 
de  viaje  i  de  trasporte  de  instrumentos  i  de  mas  útiles  que  haya 
de  emplear. 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  1.^  Se  agregarán  a  la  comisión  de  que  se  halla  encargado 
el  profesor  don  Amado  Pissis,  cinco  individuos  que  tengan  los 
conocimientos  bastantes  en  matemáticas  para  ayudar  desde  luego 
al  espresado  profesor  en  sus  trabajos  i  para  desempeñarse  como 
ínjenieros  jeógrafos,  completando  su  instrucción  bajo  la  dirección 
del  espresado  Pissis,  si  fuere  necesario. 

Art.  2.°  Todos  los  trabajos  que  se  encomendaren  a  los  Ínjenie- 
ros agregados,  se'ejecutarán  bajo  la  inmediata  direcccion  i  respon- 
sabilidad del  profesor  Pissis,  pudiendo  éste  distribuirlos  según 
las  aptitudes  de  los  sujetas  agregados. 

Art.  8.^  Las  operaciones  jeolójicas  i  topográficas  principiarán 
en  el  mes  de  octubre  de  cada  año  i  seguirán  hasta  el  mas  de  mayo 
del  año  siguiente.  Durante  la  otra  parte  del  año  el  director  i  los 
ayudantes  se  reunirán  en  las  oficinas  que  les  designará  el  Gobier* 
no  para  ocuparse  en  la  formación  de  los  planos. 

Art.  4.^. La  escala  de  estos  planos  será  de  1/25,000  i  en  ellos  se 
fijará  con  exactitud  la  superficie  i  límites  de  cada  hacienda^  los 
terrenos  cultivados,  los  incultos  i  los  terrenos  áridos,  el  curso  de 
los  ríos,  esteros,  acequias,  los  caminos  i  habitaciones,  así  como  el 
nivel  de  los  terrenos^  de  tal  modo  que  estos  datos  puedan  servir 
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tanto  para  las  obras  públicas,  tales  como  caminos,  canales,  como 
para  facilitar  a  los  particulares  el  riego  de  sus  terrenos  i  sobre 
iodo  para  hacer  mas  equitativa  i  arreglada  la  distribución  de 
una  contribución  territorial. 

Art.  5.**  Se  formará  también  para  cada  provincia  una  carta 
reducida  a  1/250,000  con  la  indicación  de  las  divisiones  adminis- 
trativas, de  la  situación  de  ciudades,  villas,  pueblos,  etc.,  la  de  las 
minas,  indicando  la  clasificación  de  los  terrenos  según  sus  carac- 
teres jeolój  icos.  Concluidas  las  cartas  particulares,  se  reducirán  a 
una  escala  proporcionada  i  se  hará  un  mapa  jeneral  de  la  Repú- 
blica. 

Art.  6.'  Formará  también  el  profesor  una  colección  de  los  pro- 
ductos minerales  susceptibles  de  ser  utilizados  en  la  industria,  la 
agricultura  o  las  artes. 

Art.  7.*  Los  planos,  así  como  las 'colecciones  mineralójicas,  se 
depositarán  en  un  local  especial  para  que  siempre  estén  a  dispo- 
sición del  Gobierno  i  a  la  de  los  particulares  para  estudiarlos  i 
consultarlos. 

Art.  8.°  La  descripción  jeográfica  i  jeolójica  de  que  habla  la 
contrata  del  10  de  octubre  de  1848,  se  hará  en  la  forma  que  ella 
previene,  debiendo  contraerse  el  profesor  a  las  nuevas  agregado- 
nes  que  se  hacen  a  sus  trabajos  por  el  presente  decreto  i  pudiendo 
dar  al  texto  el  jiro  i  estension  que  condujeren  a  dar  a  conocer  el 
territorio  de  la  República  bajo  todos  sus  aspectos. 

Art.  9.°  El  profesor  Pissis  deberá  mirar  como  parte  de  su  obli- 
gación instruir  a  los  injenieros  o  agrimensores  agregados  en  los 
métodos  jeodésicos  i  topográficos  i  a  prepararlos  de  manera  que 
puedan  después  ser  encargados  de  trabajos  análogos  en  cualquiera 
provincia  o  departamento. 

Art.  10.  Al  fin  del  mes  de  mayo  de  cada  año,  el  profesor  Pissis 
dará  cuenta  en  compendio  de  los  trabajos  hechos  i  del  auxilio 
que  le  hubieren  proporcionado  los  ayudantes,  espresando  acerca 
de  éstos  el  juicio  que  haya  formado  de  su  mayor  o  menor  idoneidad 
i  sobre  si  se  les  puede  contiar  operaciones  de  mas  importancia  i  que 
faciliten  o  aceleren  la  conclusión  de  la  obra. 

Art.  11.  El  profesor  Pissis  gozará  en  adelante  la  renta  de  dos 
mil  quinientos  pesos  al  año  i  la  asignación  de  tres  pesos  diarios 
mientras  se  ocupe  en  operaciones  jeodésicas  i  topográficas,  para 
gastos  de  viajes,  conducción  de  instrumentos  i  demás  que  exijie- 
ren  los  trabajos  de  que  se  halla  encargado. 
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Art.  12.  ínterin  se  acuerda  por  el  Gobierno  los  fondos  necesa- 
rios para  loa  gastos  que  exije  esta  comisión,  se  imputarán  a  la 
partida  de  imprevistos  del  Ministerfo  del  Ihterfon 

Refréndese,  tómese  razón  i  comuniqúese. 


BÚliNES. 


Antonio  Varas. 
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S¿.— Lei  que  crea  un  Cuerpo  de  Injenieros  de  Minas 


Santiago,  25  de  octubre  de  1854. 
Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  acordado  el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEÍ: 

Art  1.**  Habrá  un  cuerpo  de  Injenieros  de  minas  encargado 
de  velar  sobre  la  observancia  de  las  leyes  i  ordenanzas  relativas 
a  su  labores  conforme  a  la  presente  lei  i  a  los  reglamentos  que  se 
den  para  completarla. 

Art.  2.^  El  territorio  de  la  República  se  dividirá  en  distritos 
mineros,  correspondiendo  al  Presidente  su  creación  i  demarcación. 

Art.  3.^  En  cada  uno  de  estos  distritos  habrá  un  Injeniero  de 
minas,  nombrado  por  el  Presidente  de  la  República  de  entre  los 
que  hayan  obtenido  el  diploma  correspondiente. 

Art.  4.^  El  lugar  de  la  residencia  de  los  Injenieros  de  minas 
se  fijará  por  el  Gobierno,  i  su  separación  del  territorio  en  que  se 
hallen  prestando  sus  servicios  se  sujetará  a  las  mismas  reglas  que 
la  de  los  empleados  públicos:  podrá  no  obstante  el  Presidente  de 
la  República  trasladarlos  de  un  distrito  a  otro,  siempre  que  lo 
exija  el  buen  servicio  público. 

Art.  5.®  Incumbe  a  los  Injenieros  de  minas  en  los  distritos  en 
que  funcionen: 

1.^  Mensurar  las  pertenencias  pedidas  o  denunciadas  i  dar  po- 
sesión de  ellas  por  si,  haciendo  para  este  efecto  las  funciones  de 
diputado  de  minas  i  procediendo  en  dicha  posesión  como  prescribe 
la  ordenanza. 

2."*  Ejecutar  toda  operación  práctica  i  toda  dilijencia  que  exija 
conocimientos  profesionales  en  minería,  ya  le  sean  encomendadas 
por  la  autoridad  judicial  o  por  la  administrativa. 

3.°  Levantar  i  conservar  en  sus  archivos  los  planos  esteriores 
o  de  superficie  de  todos  los  minerales  que  se  trabajen  en  su  dis- 
trito, debiendo  marcar  en  ellos  los  linderos  de  todas  las  perteneu" 
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cias,  los  pozos  de  ordenanza  i  los  hilos  de  las  vetas  o  direcciones 
en  que  las  vetas  esplotadas  corren  de  manifiesto. 

4.°  Llevar  por  su  parte  un  rejistro  en  que  anoten  los  nuevos 
denuncios  i  todas  las  operaciones  que  practiquen  en  las  mensuras 
de  las  pertenencias,  las  copias  de  los  títulos  que  a  consecuencia 
de  estas  operaciones  obtenga  el  minero,  i  las  minas  que  se  aban- 
donaren. 

5.°  Examinar  todas  las  minas  de  sus  correspondientes  distritos, 
descendiendo  hasta  los  planes  para  reconocer  el  estado  de  sus  ca- 
minos, puentes  i  macisos,  i  ver  si  tienen  la  necesaria  ventilación. 
Si  el  resultado  de  este  examen  hiciere  temer  por  la  vida  de  los 
trabajadores  o  por  la  conservación  de  la  mina,  el  Injeniero  espe- 
dirá las  órdenes  convenientes  a  los  mayordomos  o  administrado- 
res para  que  se  evite  el  mal,  dando  cuenta  de  ello  al  Intendente 
o  Gobernador,  según  los  casos. 

6.^  Pi'acticar  anualmente  la  visita  jeneral  de  minas  prescrita 
por  la  ordenanza,  i  pasar  al  Gobierno  i  a  la  autoridad  local  co- 
rrespondiente una  minuta  del  acta  de  dicha  visita. 

7.*^  Si  en  la  visita  que  el  Injeniero  practique  en  la  minas  en- 
contrare que  faltan  algunos  linderos  que  han  sido  removidos  por 
descuido  o  mala  fé,  citará  sin  pérdida  de  tiempo  a  las  partes  in- 
teresadas, i  estando  estas  de  acuerdo,  establecerá  los  linderos  en 
los  lugares  correspondientes.  No  habiendo  acuerdo  entre  los  in- 
teresados, el  Injeniero  se  abstendrá  de  innovar,  anotando  en  su 
rejistro  lo  ocurrido  i  poniéndolo  en  conocimiento  de  la  autoridad 
local. 

8.^  Los  Injenieros  de  minas  harán  el  mapa  jeolójico  de  sus  res- 
pectivos distritos. 

Art.  6.^  Cuando,  por  la  estension  de  los  distritos  de  minas  i  la 
distancia  a  que  se  hallen  algunos  minerales  de  la  residencia  del  In- 
jeniero de  distrito,  no  pudiese  éste  mensurar  las  perteneDcias  i 
dar  posesión  de  ellas  en  el  término  señalado  por  la  ordenanza,  o 
en  caso  de  implicancia  o  recusación,  se  nombrará  un  Injeniero  de 
minas  en  comisión,  que  subrogue  a  aquel  en  el  desempeño  de  estas 
determinadas  funciones. 

El  Injeniero  subrogante  pasará  al  Injeniero  de  distrito  las  dili- 
jencias  que  hubiere  practicado,  para  los  efectos  prevenidos  en  la 
parte  4.*  del  artículo  anterior. 

Art.  7.^  Cada  cinco  años  se  practicará  una  visita  jeneral  tanto 
de  las  minas  como  de  los  injenios,  hornos  i  establecimientos  de 
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beneficios  de  minerales  que  existan  en  todos  los  distritos  mineros 
de  la  República,  por  uno  o  mas  Injcnieros  del  rairo. 

Art.  8.''  Los  Iiijenieros  qne  practiquen  la  visita  do  que  habla 
el  artículo  anterior,  se  contraerían  principalmente  a  conocer  el  es- 
tado jeneral  de  las  minas,  las  necesidades  de  los  mineros  i  los  abu- 
sos o  prácticas  perjudiciales  que  entre  ellos  se  introduzcan;  a 
inspeccionar  como  desempeñan  sus  funciones  los  Injenieros  de 
distrito,  i  a  estudiar  los  n»edios  de  mejorar  i  dar  impulso  a  la  in- 
dustria minera  en  la  República. 

Art.  9.**  El  visitador  jeneral  de  minas,  ausiliado  por  los  Inje- 
nieros de  distrito,  formará  un  estado  de  todas  ellas,  como  así  mis- 
mo de  los  injenios,  hornos  i  establecimientos  de  beneficio  que 
existan  en  la  República  para  presentarlo  al  Gobierno. 

Art.  10.  El  Presidente  do  la  República  podrá  invertir  hasta  la 
cantidad  de  seis  mil  pesos  en  los  ¿astos  que  demande  la  visita  je- 
neral do  minas. 

Art.  1!.  L  s  Inj  nieros  do  distrito,  como  empleados  públicos, 
tendrán  un  sueldo  que  no  baje  de  quinientos  ni  exceda  de  mil  qui- 
nientos pesos  anuales,  i  cr-^.^  irán  lo  mi-^Tn-)  que  los  Injenieros  en  co- 
misión de  que  habla  el  art.  Ü."  en  su  respectivo  caso,  de  los  derechos 
i  emolumentos  qne  según  los  aranceles  les  correspondan  por  las 
visitas,  posesión,  mensuras  i  demás  dilijcncias  que  practicaren. 

Art.  12.  Podrán  los  Injenieros  do  minas  prestar  sus  servicios 
profesionales  a  los  particulares  que  los  ocupen,  siempre  que  esto 
no  dañe  al  desempeño  de  sus  funciones;  pero  les  es  prohibido  de- 
nunciar, esplotar  de  su  cuenta  mina  alguna,  o  recibirla  en  dona- 
ción, mientras  desempeñen  his  funciones  de  Injenieros. 

Art.  13.  Se  autoriza  el  Presidente  de  la  República  para  dictar 
con  fuerza  de  lei  los  aranceles  que  deben  rejir  en  cada  distrito;  i 
esta  autorización  durará  por  el  término  do  tres  años. 

I  por  cuanto,  oído  el  Consejo  de  Estado  he  tenido  a  bien  apro- 
barlo i  sancionarlo;  por  tanto^  ordeno  se  promulgue  i  lleve  a  efec« 
to  como  lei  de  la  República. 

MANUEL  MONTT. 

SlLVESTBE  OCHAQAVÍA. 
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103.— Decreto  que  manda  hacer  la  carta  catastral 

'     de  la  República 


Santiago^  \4í  de  noviembre  de  1876. 

Habiendo  terminado  don  Amado  Pissis  la  comisión  que  motivó 
su  último  viaje  a  Francia,  i  considerando  que  es  indispensable 
complementar  la  obra  de  la  descripción  jeográfica,  jeolójica  i 
mineralójica»,  que  se  le  encarg(5  por  la  contrata  aprobada  por  el 
decreto  de  11  de  octubre  de  1848  i  que  continúa  a  virtud  de  la 
'  nueva  organización  que  se  dio  a  los  trabajos  científicos  por  el 
decreto  de  14  de  enero  de  1851,  cuyas  disposiciones  no  están 
cumplidas  aun  en  la  parte  que  manda  construir  cartas  de  escala 
reducida  para  cada  provincia  con  indicaciones  útiles  a  las  indas* 
trias  del  pais  i  formar  una  colección  mineralójica  i  jeolójica  para 
este  mismo  fin:  considerando  que  es  necesario  organizar  una  ofici- 
na en  Id  cual  se  puedan  proporcionar  a  la  industria  los  datos  rela- 
tivos a  la  situación  i  naturaleza  de  los  productos,  i  teniendo 
presente  que  por  haber  sido  aprobado  en  las  leyes  de  presupues* 
tos  del  Estado  desde  1852  el  sueldo  de  don  Amado  Pissis,  éste 
debe  ser  considerado  desde  aquella  fecha  como  empleado  público 
con  las  funciones  i  obligaciones  detalladas  en  los  decretos  citados, 
i  que  por  tanto  debe  continuar  ejerciendo  aquellas  funciones  con 
arreglo  a  lo  dispuesto  i  según  las  órdenes  i  comisiones  que  reciba 
del  Gobierno,  para  que  sus  servicios  correspondan  al  propósito 
con  que  fueren  establecidos. 

He  acordado  i  decreto: 

Art.  1.®  Se  establece  en  la  Oficina  de  Estadística  una  sección 
de  Jeograf  ía  con  las  incumbencias  siguientes: 

1.*  Coleccionar  todos  los  documentos  relativos  a  la  jeograf  ía  i 
jeolojía  del  territorio  de  la  República  i  mas  especialmente  los  que 
puedan  servir  para  la  formación  de  un  plano  catastral. 

2.*  Hacer  en  el  plano  topográfico  i  jeolójico  de  la  República, 
que  hasta  la  fecha  ha  sido  publicado  en  cartas  especiales,  todos 
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los  estudios  que  sean  necesarios  para  rectificar  i  modificar  estas 
cartas,  a  fin  de  perfeccionarlas  i  mantenerlas  al  nivel  de  los  pro- 
gresos del  pais  i  de  las  nuevas  divisiones  administrativas. 

3.^  Publicar  mapas  reducidos  de  la  República,  los  cuales  pue- 
den ser  aplicados  a  la  enseñanza  de  las  escuelas. 

4.*  Formar  una  colección  jeolójica  con  el  objeto  de  conocer 
detalladamente  i  con  exactitud  la  naturaleza  i  condiciones  del 
territorio  del  pais  ordenando  todos  los  datos  relativos  a  la  sitúa* 
cion  de  los  productos  naturales,  composición  de  los  terrenos,  aguas 
i  clima. 

Art.  2.®  Esta  sección  seri  servida  \}or  don  Amado  Pissis  con 
el  sueldo  que  lo  señala  el  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior, 
como  encargado  de  los  trabajos  topográficas,  i  con  cargo  de  aaiaür 
a  ella  diariamente  auxiliándose  del  oficial  u  oficiales  que  el  jefe 
de  Estadística  designo  según  las  necesidades. 

Art.  3.°  Cuando  por  árdenos  del  Gobierno  don  Amado  Pisáis 
tenga  que  desempeñar  fuera  de  Santiago  alguna  comisión  del 
servicio  de  que  está  encargado^  la  sección  de  Jeografía  será  diri- 
jida,  según  sus  instrucciones,  p^r  el  jefe  do  la  Oficina  de  Eatadís* 
tica. 

Art.  4.^  El  profesor  Pissis  continuará  desdo  el  mos  de  enero 
de  1877  las  operaciones  jeodésicis  i  topográficas  que  le  faltan 
para  completar  el  plano  do  la  provincia  de  Atacama  hasta  el 
paralelo  24  de  latitud  sur,  que  limita  el  desierto  por  el  norte, 
consagrando  un  estudio  especial  a  la  naturaleza  jeolójica  i  mine- 
ralójica  de  aquel  territorio,  debiendo  atenerse  para  sus  trabajos  a 
lo  dispuesto  en  el  citado  decreto  do  14  de  enero  de  18S1,  escepto 
en  cuanto  al  memoro  de  ayudantes  que  éste  fija,  ouyo  número  se 
determinará  oportunamente  según  las  circunstancias. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese,  dándose  al  Boletín 
onjantamente  con  el  decreto  de  14  de  enero  de  1851. 

PINTO. 

José  Victorino  Lastarria. 
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104.— Código  de  Minas,  título  que  trata  de  la  demarca- 
ción o  mensura  de  las  pertenencias  i  constitución  dsl 
título  deñnitivo  de  propiedad 


TITULO  Vi 

Art.  47.  Para  proceder  a  la  demarcocion  i  mensura  de  una 
pertenencia,  deberá  citarse  previamente  a  los  colindantes,  perso- 
nalmente, si  fueren  conocidos  o  vivieren  en  el  mineral  o  departa- 
mento, o  al  administrador  de  la  mina  cuyo  dueño  viviere  en  otra 
parte;  i  nó  encontrándose  en  el  lugar  el  dueño  ni  el  administra- 
dor, llamará  a  aquél  por  medio  de  un  edicto  que  se  fijará  por 
fjuince  dias  en  la  puerta  del  juzgado  i  se  insertará  por  tres  veces 
en  un  periódico,  si  lo  hubiere  en  el  departamento. 

Los  citados  tendrán  el  término  de  diez  dias  para  reclamar  la 
mensura  preferente  de  su  mina  o  minas. 

Art.  48.  La  prioridad  de  la  manifestación  de  una  mina,  da 
(.derecho  preferent3  para  la  demarcación  i  mensura  de  ella,  respec- 
to de  las  minas  menos  antiguas. 

Art.  49.  No  habiendo  recaiilo  contra(licc:ion  en  la  solicitud  de 
mensura,  o  resuelto  por  sentencia  definitiva  los  litijios  a  que  ella 
hubiere  dado  lugar,  el  juez  ordenará  que  se  proceda  a  ejecutar  la 
operación,  señalando  previamente  a  las  partes  el  dia  en  que  debe- 
lá  tener  lugar. 

Art.  50.  La  mensura  de  las  pertenencias  las  hará  el  interesado 
por  medio  de  cualquier  injeniei  o  do  minas  con  título  a  presencia 
de  dos  testigos,  i  a  falta  de  aquél,  por  un  perito  nombrado  por  el 
juez. 

Art.  61.  Cada  uno  de  los  interesados  tendrá  también  derecho 
para  nombrar  ante  el  juez  un  perito  que  asista  a  la  mensura  i 
demarcación,  el  cual  vijile  las  operaciones  del  que  va  a  ejecutar- 
las i  hasfa  en  el  terreno  las  observaciones  i  reclamos  referentes  a 
los  procedimientos,  datos  i  apreciaciones  periciales. 

Art.  52.  El  injeniero  o  perito  deberá  reconocer  previamente  la 
niinai  i  resultando  haber  mineral  o  criadero  i  que  se  halla  en 
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regla  la  labor  legal,  procederá  a  demafrcar  la  pertenencia,  en  las 
faenas  que  hubiere  señalado  o  pedido  el  minero  en  la  ratificación 
de  su  rejistro,  o  como  entonces  lo  pidiere,  sino  hubiere  colindantes 
o  si  habiéndolos  no  lo  contradijeren;  pero  deberá  quedar  siempre 
comprendido  dicho  pozo  dentro  de  la  pertenencia.  Recojera  asi- 
mismo muestras  del  mineral  i  marcará  los  puntos  donde  hayan 
de  colocarse  los  hitos  o  mojones,  que  serán  firmes,  duraderos  i 
bien  perceptibles. 

Art  53.  Las  pertenencias  solicitadas  para  esplorar  q1  terreno 
a  continuación  de  otra  mina  conocida,  deberán  demarcarse  de 
manera  que  no  quede  espacio  franco  entre  una  i  otra. 

Art.  54.  La  pertenencia  deberá  ser  siempre  continua.  Si  resul- 
tare no  haber  terreno  bastante  para  la  medida  que  le  corresponde 
por  la  interposición  de  otra  pertenencia,  quedará  aquella  restrin- 
jida  al  terreno  que  hubiere  libre  hasta  la  interposición,  i  no  podrá 
completarse  dicha  medida  saltando  la  mina  interpuesta. 

La  estension  de  terreno  menor  de  una  hectárea  que  resulte  de 
la  mensura  entre  varias  pertenencias,  accederá  a  aquel  de  los 
colindantes  que  rejistro  primero. 

Art.  65.  Los  injenieros  o  peritos  se  valdrán  del  norte  magnéti- 
00  para  fijar  los  rumbos,  i  siempre  que  sea  posible,  determinarán 
]a  posición  de  la  labor  legal  que  les  hubiere  servido  de  base  para 
la  operación,  con  respecto  a  objetos  fijos  i  perceptibles  del  terreno, 
anotando  sus  distancias.  En  los  lugares  donde  estuviere  fijado  el 
meridiano  astronómico,  el  injeniero  cuidará  de  anotar  el  ángulo 
de  declinación  magnética. 

Art.  56.  Terminada  la  operación,  el  injeniero  o  perito  levan- 
tará un  acta  que  contenga  la  narración  precisa,  clara  i  circuns- 
tanciada del  modo  como  se  ejecutó  i  de  su  resultado,  i  también 
las  observaciones  o  reclamos  hechos  por  los  peritos  asistentes 
nombrados  por  las  partes. 

Esta  acta,  suscrita  por  el'  mismo  injeniero,  peritos  asistentes, 
interesados  i  dos  testigos,  se  elevará  al  juez,  quien  hallándola 
completa  i  legal,  mandará  inscribirla  en  el  rejistro,  archivar  el 
orijinal  i  dar  copia  al  interesado,  o  bien  subsanar  las  faltas  o  ile- 
galidades que  notare. 

Art.  57.  Si  se  suscitare  diverjencia  entre  el  injeniero  i  los  peri- 
tos asistentes  sobre  puntos  periciales,  el  juez  nombrará  otro  inje- 
niero o  perito  para  que  proceda  en  común  con  los  diverjentcs;  i 
resultando  de  la  nueva  operación  mayoría  de  opiniones  confor- 
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mes,    se  ordenará  la  inscripción  con  arreglo  al  acuerdo  de  la 
mayoria  i  en  la  forma  determinada  por  el  artículo  anterior. 

Art.  58.  La  operación  practica.da  en  conformidad  a  lo  dispuesto 
por  los  artículos  anteriores,  será  inmutable  i  constituirá  definiti- 
vamente el  título  de  propiedad  de  la  mina,  sin  que  pueda  ser 
impugnada  sino  por  error  pericial  constante  de  la  misma  acta  en 
que  se  consignó,  o  por  razón  de  fraude  o  dolo. 

Art.  59.  Deberá  también  rectificarse  a  petición  i  a  espensas 
del  minero  que  viniere  a  situarse  en  los  límites  o  vecindad  de  la 
pertenencia  demarcada  i  alegare  que  ella  tiene  mayor  estension 
de  la  que  se  le  asignó  en  su  título. 

Art.  60.  En  la  rectificación  se  procederá  de  la  misma  manera 
que  se  ha  determinado  rest)ecto  de  la  primitiva  demarca<sion  i 
mensura. 

Art.  61»  El  minero  es  obligado  a  mantener  i  conservar  en  pié 
los  mojones  de  su  pertenencia,  i  podrá  alterarlos  o  mudarlos,  todo 
bajo  pena  de  pagar  una  multa  que  no  baje  de  cincuenta  posos  ni 
exceda  de  quinientos,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  criminal 
si  hubiere  procedido  maliciosamente. 

Art  62»  Cuando  por  accidente  o  caso  fortuito  se  derribare  o 
destruyere  algún  lindero,  el  minero  deberá  hacerlo  presente  al 
juez  para  que  lo  mande  i*eponer  en  su  lugar  debido,  con  citación 
de  los  colindantes. 
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106.— Reglamento  de  minas 


Santiago,  5  ds  julio  de  1895. 

A  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  el  artículo  163  del 
Código  de  Minería, 

Decreto: 

■^  Arfe.  1.®  Para  la  esplotacion  i  aprovechamiento  de  las  sustan- 
cias a  que  se  refiere  el  articulo  4.*^  del  Código  de  Minería,  no  se 
requiere^concesion  ni  aviso  previo,  siendo  ademas  libre  la  elección 
de  los  medios  que  cada  cual  emplee  en  este  trabajo. 

Art  2.°  Con  todo,  podrá  hacerse  por  el  juzgado  de  letras  res- 
pectivo la  designación  de  sitios  determinados  para  el  aprovecha- 
miento especial  de  los  concurrentes  que  lo  soliciten. 

Podrá,  asimismo,  hacerse  esta  designación  por  el  juzgado  de 
oficio  o  a  requerimiento  de  la  autoridad  administrativa,  cuando 
así  lo  exija  la  conservación  del  orden  i  la  mas  arreglada  i  oonve* 
niente  esplotacion. 

Art.  3.°  En  estas  designaciones  se  dará  preferencia  para  la 
elección  de  los  sitios  a  los  que  primeramente  hubieren  iniciado 
trabajos  de  esplotacion  en  ellos. 

Art.  4.*  Los  sitios  que  se  designen  en  conformidad  al  artículo 
3.®  podrán  comprender  una  estension  hasta  de  diez  mil  metros 
cuadrados,  la  cual  se  determinará  prudencialmente  en  cada  caso 
por  el  juez,  tomando  en  cuenta  el  número  de  solicitantes  i  la 
estension  i  naturaleza  de  ¡os  placeres  o  depósitos. 

Art.  5.^  Estos  sitios  se  marcarán  en  forma  de  rectángulos  i 
serán  alihderados  de  un  modo  visible  con  intervención  del  juez  o 
del  perito  que  éste  nombre;  pudiendo  en  cualquier  tiempo  rectifi- 
carse» a  solicitud  de  parte  interesada,  dichos  linderos. 

Art.  6.*  Para  gozar  del  derecho  de  formar  pertenencias  mine- 
ras en  el  caso  del  inciso  2,'  del  artículo  4.**  del  Código  de  Minería, 
será  necesario  la  instalación  de  maquinarias  u  otros  medios  de 
esplotaxíion  que  permitan  beneficiar  por  lo  menos  veinticinco 
qaiotdefi  métricos  de  arena  diariamente  por  cada  pertenencia. 
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Art.  7.*  La  estension  de  dichas  pertenencias  será  la  que  deter- 
mina el  inciso  1.**  del  artículo  37  del  Código  citado,  debiendo 
marcarse  en:  uno  o  mas  rectángulos  contiguos  cuyos  lados  no 
bajen  de  veinte  metros  lineales  do  estension. 

Art.  8.*  Los  descubridores  de  depósitos  de  sustancias  compren- 
didas en  el  artículo  4."  del  Código  de  Minería,  podrán  solicitar 
hasta  tres  pertenencias  continuas  o  separadas. 

Art.  9.®  Los  que  deseen  constituir  pertenencias  mineras  en  con- 
formidad a  las  disposiciones  de  los  tres  artículos  precedentes, 
deberán  solicitarlo  por  escrito  del  respectivo  juez  de  letras,  espre- 
sando el  número  i  estension  de  las  pertenencias,  su  ubicación  con 
todo  el  detalle  posible,  sus  deslindes  provisionales  i  el  nombre  que 
den  a  cada  una  de  ellas.  Espresarán  a'lenms  si  cx'stcn  concesiones 
especiales  de  sitios  en  el  lugar  que  se  proponen  esplotar. 

Art.  10.  Presentada  la  solicitud,  se  ordenará  su  rejistro  i  publi- 
cación en  la  misma  forma  que  para  las  manifestaciones  ordinarias 
de  minas;  i  desde  la  fecha  del  decreto  que  así  lo  disponga  tendrá 
el  solicitante  el  plazo  de  trescientos  dias  para  instalar  las  obras  i 
aparatos  necesarios  para  el  beneficio,  sin  que  entre  tanto  puedan 
aprovecharse  ni  aun  por  el  mismo  solicitante  las  sustancias  exis- 
tentes en  las  pertenencias  solicitadas. 

Art' 11.  Podrá  el  juez,  con  conocimiento  de  causa,  ampliar  hasta 
cien  dias  mas  el  plazo  que  ñja  el  artículo  anterior,  cuando  cir- 
cunstancias estraordinarias  diticulten  la  instalación  de  los  tra- 
bajos. 

Art.  12.  En  cualquier  tiempo,  dentro  de  los  plazos  que  mencio- 
nan los  artículos  anteriores,  podrán  los  solicitantes  recabar  la 
autorización  para  esplotar  las  pertenencias  solicitadas,  haciendo 
presente  al  juez  que  están  ya  instaladas  i  aptas  para  comenzar  el 
beneficio  las  obras  correspondientes.  El  juez  otorgará  la  autori- 
zación, previo  informe  de  uno  o  dos  peritos  designados  por  él, 
que  reconozcan  los  trabajos  i  confirmen  la  declaración  del  inte- 
resado. 

El  fallo  que  conceda  la  autorización  se  rejistrará  i  publicará  en 
la  forma  que  espresa  el  artículo  10  i  servirá  de  título  provisional 
al  solicitante. 

Art  13.  El  título  definitivo  de  la  pertenencia  se  constituirá  por 
medio  de  mensura  legal,  procediéndose  en  conformidad  a  las 
reglas  del  título  VI  del  Código  de  Minería. 

Art  14.  Si  los  terrenos  comprendidos  en  la  pertenencia  estu- 
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vieren  esplotándose  por  terceros  en  la  forma  que  establece  el 
articulo  2,^  de  este  Reglamento,  deberá  notificárseles  para  que 
los  desocupen  en  el  término  de  un  mes.  En  caso  de  no  ser  habida 
la  persona  que  espióte  con  permiso  especial  aquel  terreno,  b&stará 
que  la  notificación  se  haga  a  cualquiera  do  los  trabajadores  que 
8e  encontraren  en  él. 

Art.  15.  Los  concesionarios  de  pertenencias  constituidas  en 
conformidad  a  este  Reglamento  estarán  sometidos,  en  cuanto  al 
goce  i  conservación  de  su  derecho,  a  las  mismas  obligaciones  i 
responsabilidades  que  el  Código  de  Minería  establece  para  los 
dueños  de  minas.  Perderán  ademas  todo  derecho  si  no  hicieren 
en  los  plazos  respectivos  la  instalación  de  las  obras  a  que  se  refie- 
re  el  artículo  6.** 

Art  16.  Tan  pronto  como  se  haga  un  descubrimiento  do  are- 
nas auríferas  u  otras  de  las  sustancias  compren  lidas  en  el  artícu- 
lo 4.**  del  Código  de  Minería,  el  Gobernador  del  departamento  lo 
pondrá  en  noticia  del  Ministerio  de  Industria  a  fin  de  que  nombre 
uno  o  mas  injenieros  de  minas  que  practiquen  los  reconocimientos 
necesarios  e  intervengan  como  peritos  en  las  dilijoncias  que  decre- 
ten los  jueces  respectivos.  A  falta  de  injenieros  podrán,  sin  em- 
bargo, nombrarse  otras  personas  con  tal  carácter. 

Art.  17.  Las  concesiones  de  pertenencias  hechas  por  la  justicia 
ordinaria  antes  de  la  publicación  del  presente  Reglamento  se 
entenderán  válidamente  otorgadas;  pero  los  concesionarios  debe- 
rán ajustarse  a  las  disposiciones  que  preceden  en  cuanto  a  la 
determinación  i  goce  de  sus  derechos.  Los  plazos  que  ellas  esta- 
blecen correrán  desde  la  fecha  de  esta  publicación. 

Anótese,  publíquesc  e  insértese  en  el  Boletín  de  las  Leyes  i 
Decretos  del  Gobietmo, 

MONTT. 

O.  Renjifo. 


' 


VI 

PRIVILEJIOS  ESCLUSIVOS 


••■^^^^■«^Pl^»^ 


106.— Lei  que  fija  un  plazo  para  la  concesión  de  los  pri- 

vilejios  esclusivos  que  se  espresan 


Santiago,  agosto  30  de  1833. 

El  Congreso  Nacional  a  consecuencia  de  las  solicitudes  de  don 
Jaan  Lay  i  don  Jo»é  Coupelon,  don  Joaquín  Pérez  i  don  Manuel 
Carrasco,  don  Carlos  Thurri  i  don  José  Vicente  Bustillos,  ha 
sancionado  la  lei  siguiente: 

Art.  1.^  Los  privilejios  esclusivos  para  trabajar  canteras  de 
mármol,  jaspes  i  minas  de  piedras  preciosas,  para  construir  moli- 
nos de  viento,  i  para  la  elaboración  de  ácido  sulfúrico,  no  podrán 
exceder  del  término  de  ocho  años,  i  por  ellos  no  se  embarazará 
ninguno  de  los  ramos  de  industria  que  actualmente  existen. 

Art.  2.^  El  Presidente  de  la  República  concederá  dichos  privi- 
lejios siempre  que  lo  tuviere  a  bien,  i  por  el  término  que  dentro 
de  los  ocho  años  encontrare  oportuno,  i  acordará  lo  conveniente  a 
fin  de  que  estas  cohcesiones  no  so  hagan  ilusorias,  tijando  las 
condiciones  i  el  tiempo  en  que  deben  principiarse  los  trabajos,  i 
presentarse  los  resultados,  para  que  si  éstos  no  corresponden  al 
objeto,  queden  anulados  dichos  privilejios. 

Dios  guarde  a  Y.  S.  muchos  años. 
JUAN  DE  DIOS  VIAL  DEL  RIO. 

Antonio  Jacobo  Vial, 

Diputado  secnUrio. 
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3  OT.— Decreto  con  fuerza  de  lei  que  reglamenta  la  con- 
cesión de  privilejios  esclusivos 


Santiago,  9  de  setiembre  de  1840. 

Por  cuanto  con  la  facultad  que  me  confieren  los  artículos  43  i 
82  de  la  Constitución  he  tenido .  a  bien  aprobar  i  sancionar  el 
siguiente  acuerdo: 

Artículo  primero.  El  autor  o  inventor  de  un  arte,  manufac- 
tura, máquina,  instrumento,  preparación  de  materias  o  cualquiera 
mejora  en  ellas,  qué  pretenda  gozar  de  la  propiedad  esclusiva  que 
le  asegura  el  artículo  152  de  la  Constitución,  se  presentará  al  Minis- 
terio del  Interior  (1),  haciendo  una  descripción  fiel,  clara  i  suscinta 
de  la  obra  o  invento,  jurando  que  es  descubrimiento  propio,  des- 
conocido en  el  pais,  acompaftondo  muestras,  dibujos  o  modelos,  se- 
gún lo  permita  la  naturaleza  de  los  casos,  i  solicitando  una  pa- 
tente que  acredite  su  propiedad. 

Art.  2.**  El  Ministerio  del  Interior  nombrará  una  comisión  de 
uno  o  mas  peritos  para  que  examine  la  obra  o  invención,  i  le  in- 
forme sobre  su  orijinalidad;  tomándoles  en  presencia  del  inventor 
solicitante,  juramento  de  su  fiel  desempeño  i  de  guardar  relijiosa- 
mente  el  secreto  que  se  le  va  a  comunicar,  por  todo  el  tiempo  que 
dispone  esta  lei. 

Art.  3.°  Averiguada  ésta,  el  Presidente  de  la  República  con- 
cederá el  privilejio  esclusivo  por  un  término  que  no  exceda  de 
diez  años,  i  mandará  estender  la  respectiva  patente,  que  será  au- 
torizada con  su  firma  i  sellada  con  el  sello  de  la  Bepública. 

Art.  4.®  Esta  patente  será  rejistrada  íntegra  en  un  libro  que  al 
efecto  se  llevará  en  la  oficina  del  Ministerio  del  Interior. 

Art.  5.**  Antes  de  entregarse  la  patente  al  que  lo  solicita,  ha- 
rá constar  por  los  correspondientes  recibos  el  haber  enterado  en  la 
Tesorería  Jeneral  la  cantidad  de  60  pesos,  i  haber  depositado  en 
el  Museo  Nacional  las  muestras,  dibujos  o  modelos,  i  un   pliego 


(1)  £1  Ministerio  de  I»dustri»  i  Obras  Publicas  desde  ^887, 
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estendido  a  satisfacción  de  la  comisión  informante  i  autorizado 
con  firma  entera  de  cada  uno  de  sus  miembroSi  que  contenga  una 
descripción  completa  tan  minuciosa  i  especiScada,  que  distinga  la 
invención  o  descubrimiento  de  las  otras  cosas  antes  conocidas  i 
usadlas,  i  que  señale  el  método  i  principios  de  que  so  vale  en  su 
aplicación,  para  que  pueda  habilitar  a  cualquiera  otra  persona 
entendida,  para  hacer  construir  o  usar  la  misma  invención,  a 
fin  de  que  el  público  se  aproveche  de  su  beneficio  a  la  espiración 
del  término  de  la  patente.  Este  pliego  lo  cerrará  en  presencia 
de  la  comisión,  escribiendo  sobre  su  cubierta  el  título  u  objeto 
del  privilejio,  firmará  el  propietario  que  ha  llenado  fíolmente  la 
condición  aquí  impuesta,  i  lo  certificará  la  comisión.  £1  propieta- 
rio, durante  el  término  do  su  privilejio,  podrá  examinar  el  pliego, 
cuantas  veces  quiera,  para  ver  si  se  mantiene  cerrado  i  lacrado 
como  lo  entregó, 

Art  6.^  En  el  Museo  Nacional  se  destinará  una  sala  para  colo- 
car las  muestras,  modelos  o  dibujos,  i  una  arca  segura  para  cus- 
todiar los  pliegos  cerrados  de  que  habla  el  articulo  anterior,  los 
que  no  podrán  ser  abiertos  ni  publicados,  mientras  no  haya  espi- 
rado el  término  del  privilejio  o  patente,  cscepto  en  los  casos  de 
los  artículos  11,  12  i  15, 

Art,  7.**  Los  50  pesos  que  previene  el  artículo  5.®  se  destina- 
rán para  la  conservación  i  fomento  de  la  sala  que  se  establece  en 
el  Museo. 
Art.  8.'  (Derogado). 

Art.  9.*  La  propiedad  del  privilejio  o  patente  es  trasmisible 
como  toda  otra;  pero  cuando  se  enajena,  se  avisará  previamente 
al  Ministerio  del  Interior,  espresando  los  motivos  que  causan  la 
enajenación.  Si  los  encontrase  justos  se  anotará  en  el  libro  la 
traaferencia,  i  si  nó,  procederá  a  hacc'r  efectiva  la  disposición  del 
artículo  11. 

Art  10.  Cualquiera  persona  que  construya  artículos  privlle- 
jiados  por  el  mismo  método  que  conste  del  privilejio,  pagará  una 
multa  que  no  baje  de  100  pesos  ni  suba  de  1,000,  perderá  los  efec- 
tos que, se  le  encuentren  construidos,  i  las  máquinas,  injenios,  ins- 
tramentos  o  útiles  de  que  so  ha  valido.  El  valor  de  todo  será 
aplicado  por  mitad  al  fisco  i  al  propietario  de  la  patente  o  privi- 
lejio, salvo  la  acción  de  daños  i  perjuicios  que  a  éste  corresponda. 
Art  11.  El  privilejio  que  se  haya  conseguido  subrepticiamente, 
eíj  decir,  sobre  falsos  testimonio^  o  no  siendo  el  inventor  el  que  lo 
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ha  solicitado,  o  sobre  una  industria  ya  establecida  en  el  pais  en  la 
misma  manera,  será  anulado  inmediatamente,  condenado  en  las 
costas  del  proceso  del  esclaracimiento  el  que  lo  obtuvo,  i  castiga- 
do con  una  multa  pecuniaria  que  no  exceda  de  1,000  pesos  ni  baje 
do  ciento,  o  con  una  prisión  qu^  no  baje  de  tres  meses  ni  pase 
de  doce  (1). 

Art.  12.  Si  se  suscitare  pleito  entre  individuos  que  hayan  ob- 
tenido privilejios  para  la  fabricación  de  unos  mismos  productos, 
será  decidido  por  un  arbitx'aje  en  única  instancia,  compuesto  de 
un  juez  nombrado  por  cada  parte  i  de  un  tercero  que  nombrará 
el  Ministro  del  Interior. 

Art.  18.  Se  concederán  privilejios  jenerales  que  tengan  su  efec- 
to en  todo  el  territorio  de  la  República,  o  particulares  que  com- 
prendan a  uno,  dos  o  mas  departamentos  o  provincias. 

Art.  14.  En  todo  privilejio  que  se  conceda,  se  fijará  un  térmi- 
no proporcionado  para  el  establecimiento  de  las  máquinas,  inje- 
nios  o  manufacturas,  concluido  el  cual,  comenzará  a  correr  el  con- 
cedido al.  privilejio. 

Art.  15.  Si  al  vencimiento  del  plazo  concedido  para  el  establo- 
miento,  no  se  planteare,  no  tendrá  lugar  el  privilejio,  i  caducará 
si  después  de  planteado  se  abandonare  por  mas  de  un  año,  o  si  se 
adulteran  los  productos,  haciéndose  inferiores  a  las  muestras  o 
modelos  presentados. 

Art.  16.  Solo  podrá  concederse  la  renovación  de  una  patente, 
cuando  casos  fortuitos  u  ocurrencias  estraordi nanas  hagau  me- 
recedor de  ella  al  privilejiado,  i  sea  solicitado  por  lo  menos  seis 
meses  antes  de  la  espiración  del  privilejio. 

Art.  17.  No  se  deroga  por  la  presente  lei  lo  establecido  en  la 
Ordenanza  de  Minería  con  respecto  a  los  privilejios  que  se  con- 
cediesen en  este  ramo,  ni  lo  establecido  en  la  lei  de  24  de  julio  de 
1834,  relativo  a  la  propiedad   de  obras  literarias  i  de  bellas  artes. 

Por  tanto,  dispongo  se  promulgue  i  lleve  a  efecto  en  todas  sus 
partes  como  lei  del  Estado. 

PRIETO. 

Manuel  Montt. 


(1)   Los  artículos  10  i  11  han  sido  derogados  por  los  artículos  471  inciso  3*<*  i 
210  del  Código  Penal. 
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lO 3. —Decreto  que  indica  la  forma  en  quf:  los  peritos  han 

de  llenar  su  cometido 


Santiago,  1.®  de  agosto  de  1851. 

Las  personas  que  en  calidad  de  peritos  fueren  nombradas  con- 
fonne  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.^  de  la  lei  de  9  de  setiembre 
de  1840,  deberán  informar  no  solamente  sobro  la  utilidad  de  la 
invención  o  introducción,  sino  también  sobre  los  inconvenientes 
que  del  otorgamiento  del  privilejio  que  se  solicita  pudieran  resul- 
tar a  la  industria  o  al  comercio;  sobre  las  dificultades  i  gastos  que 
ofrezca  a  los  solicitantes,  para  graduar  en  vista  de  ellos  el  tiempo 
porque  deba  concederse,  i  el  plazo  que  deba  darse  para  la  plan- 
teacion  de  la  industria  privilejiada.  Deberán  igualmente  espresar, 
si  se  trata  de  un  invento  o  de  una  nueva  introducción  solamente, 
i  especificar  las  condiciones  que,  a  su  juicio,  debe  exijirse  para  que 
se  pueda  conocer  con  claridad  cual  es  la  invención,  introducción  o 
industria  que  por  la  concesión  del  privilejio  queda  prohibida. 

Anótese  i  publíquese. 

BÜLNES. 

Antonio  Víjias. 
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109.— Decreto  relativo  a  la  publicación  de  avisos  para  la 

r 

concesión  de  privilejios  por  objetos  introducidos 


Santiago,  IG  de  agosto  de  1856. 

Habiéndose  solicitado  varias  ocasiones  privilejio  esclusivo  para 
la  introducción  en  el  país  de  inventos  conocidos  i  usados  en 
otras  partes  con  perjuicio  de  los  derechos  de  los  que  ya  los  habían 
introducido  o  de  los  intereses  de  los  que  ya  habian  hecho  gastos 
para  verificarlos, 

He  venido  en  acordar  i  decreto: 

l.^Toda  solicitud  de  privilejio  para  la  introducción  de  inventos 
ya  conocidos  i  usados  en  otros  países  (1)  será  publicada  en  el  pe- 
riódico oficial,  i  solo  se  le  dani  curso  después  de  treinta  dias  de 
esta  publicación. 

2.°  Los  que  tengan  derecho  para  oponerse  a  la  concesión  del 
privilejio  dirijirán  sus  peticiones  al  jefe  del  departamento  en  que 
residan,  el  que  las  trasmitirá  oportunamente  al  Ministerio  del 
Interior,  (2)  acompañando  los  documentos  justificativos  de  haber 
planteado  la  invención  o  industria  o  de  haber  dado  pasos  i  hecho 
gastos  para  su  introducción  antes  de  que  se  solicitare  el  privilejio. 

Anótese  i  publíquese. 
MONTT. 

Antonio  Varas. 


(1)  En  la  práctica  esto  se  aplica  a  toda  clasn  do  privilcjif  s  cselusivos. 

(2)  El  Ministerio  de  liidiistría  desde  1887. 


r" 
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lio.— Leí  que  deroga  el  artículo  8."*  de  la  lei  de  9 

de  setiembre  de  1840 


Santiago,  25  de  julio  de  1872. 
Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  prestado  su  aprobación  al 


•  ■ 


siguiente 


PROYECTO   DE  LEI: 


Artículo  único. — Se  deroga  el  artículo  8.°  de  la  lei  de  9  de  se- 
tiembre de  1840  (1). 

I  por  cuanto,  oido  el  Consejo  do  Estado,  lo  he  aprobado  i  san- 
cionado; por  tanto,  promulgúese  i  llévese  a  efecto  como  lei  de  la 
República. 

FEDERICO  ERRAZURÍZ. 

EULOJIO  Altamirano. 


(1)  Art.  8.^  La  introducción  do  artes,  iudustrias  o  máquinas  inventadas  en 
otras  naciones  i  desconocidas  cntcramcnto,  o  no  establecidas  ni  usadas  en  Chile 
podmn  obtener  privilejios  esclusivos  en  los  mismos*  términos  i  con  las  mismas 
con< liciones  que  los  nuevos  descubrimientos  o  invcucioucs;  pero  por  un  tiempo  mas 
corto  que  los  liltimos,  que  no  pase  de  ocho  años,  según  su  utilidad  i  diticiiltades  de 
la  empresa,  a  juicio  del  Ministerio,  en  vista  del  informe  de  la  comisión.  Ko  gozarán 
de  privilejio  las  simples  variaciones  o  mudanzas  de  solo  formas  o  proporciones  de  las 
máquinas  o  cosas  antes  establecidas. 
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111.— Lei  que  faculta  al  Presidente  de  la  ^República  para 
conceder  privilejios  hasta  por  veinte  años 


Santiago,  20  de  enero  de  1883. 

Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  prestado  su  aprobación  al 
siguiente 

PROVKCTO   DE   LEÍ: 

Artículo  único. — El_  Presidente  de  la  República  podrá  estender 
hasta  por  veinte  años  los  privilejios  esclusivos  que  se  otorgaren  por 
nuevos  inventos,  en  vista  del  informe  de  los  peritos  sobre  la  natu- 
raleza e  importancia  de  la  invención. 

I  por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  lo  he  aprobado  i  san- 
cionado; por  tanto,  promulgúese  i  llévese  a  efecto  como  lei  de  la 
República. 

DOMINGO  SANTA  MARÍA. 

J.  M.  Balmaceda. 
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3  IS.— Decreto  que  ordena  se  cite  por  el  «Diario  Oficial» 
al  opositor  a  privilejio  esclusivo  que  no  se  presente  a  dar 
las  esplicaciones  del  caso 


Santiago,  22  de  octvJbre  de  1888. 

Vista  la  solicitud  que  precede  i  teniendo  presente  que  algunos 
opositores  a  la  concesión  de  privilejios  esclusivos  no  se  presentan 
con  oportunidad  a  la  Dirección  de  Obras  Públicas  para  dar  las 
esplicaciones  que  justifiquen  su  oposición, 

Decreto: 

Siempre  que  los  opositores  a  la  concesión  de  un  privilejio  esclu- 
sivo no  se  presentaren  oportunamente  a  dar  lais  esplicaciones 
necesarias^  la  Dirección  de  Obras  Públicas  los  citará  por  medio  de 
avisos  publicados  durante  quince  dias  en  el  Diario  Oficial  i  en 
uno  de  los  diarios  de  Santiago,  fijándoles  el  plazo  dentro  del  cual 
deberán  presentarse. 

Si  a  la  espiración  de  este  término  no  se  hubiere  presentado  aun 
el  opositor,  se  tendrá  la  oposición  por  desierta,  i  la  Dirección  de 
Obras  Públicas  evacuará  sin  mas  trámites  su  informe  con  arreglo 
a  la  lei. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i  publíquese 
BALMACEDA. 

E.  S.  Sanfüéntes. 
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113.  —  Reglamentación  relativa  al  despacho  de  los  in- 
formes periciales  sobre  solicitudes  de  privilejios  esclu- 
sivos 


Santiago',  23  de  noviembre  de  1895. 

Haciéndose  necesario  asegurar  el  debido  cumplimiento  de  las 
disposiciones  vijentes  relativas  a  privilejios  esclusivps,  tanto  por 
parte  de  los  solicitantes,  como  de  los  peritos  cuyo  nombramiento 
corresponde  a  esta  Dirección  en  virtud  del  inciso  final  del  artícu- 
lo 9  de  la  lei  de  26  de  enero  de  1888,  decreto: 

1.**  Toda  solicitud  de  privilejio  esclusivo  remitida  en  informe 
por  el  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas  no  se  tramitará 
mientras  no  se  haya  presentado  a  esta  Oficina  el  solicitante  o  su 
apoderado  legal,  quien  deberá  dejar  inscritas  las  señas  de  su 
domicilio  en  el  rejistro  abierto  en  la  Secretarla  de  la  Dirección,  i 
entregar  en  la  misma  Oficina  los  pliegos  de  esplicaciones  que  orde  • 
na  la  lei. 

Si  hubiere  en  el  espediente  enviado  por  el  Ministerio  solicitu- 
des de  oposición  al  privilejio  solicitado,  la  Secretaría  citará  por 
la  via  postal  a  los  opositores^  i  si  éstos  no  dieren  contestación  ni 
se  presentaren,  se  publicarán  los  avisos  que  prescribe  el  supremo 
decreto  número  233  de  22  de  octubre  de  1888,  fijando  un  plazo 
de  16  (lias  desde  el  comienzo  de  la  publicación  para  los  opositores 
que  residan  en  Santiago,  i  aumentando  prudencialmente  el  plazo 
para  los  que  residan  en  provincia. 

Los  opositores  podrán  presentarse  personalmente  o  por  escrito 
dando  a  conocer  su  domicilio,  a  fin  de  que  los  informantes  puedan 
ponerse  oportunamente  en  comunicación  con  ellos. 

Trnscurridos  esos  plazos  se  evacuará  e!  informe  en  conformidad 
al  citado  decreto  de  octubre  de  1888. 

2.'*  Camplido  el  requisito  anterior,  la  Dirección  pasará  el  espo- 
ílicutc  en  informe  a  algunas  de  sus  Secciones  o  espedirá  el  nom- 
bramiento de  peritos,  según  lo  estimare  conveniente.  Se  enviará 
por  Secretaría  una  trascripción  al  interesado  i  a  los  opositores 
que  hubieren  cumplido  con  lo  prescrito  en  el  artículo  anterior 


DK  LA  DIREOOXON  JENERAL  DE  OBRAS  PÚBLICAS  307 

de  la  resolución  tomada,  a  fin  de  que  éstos  puedan  ponerse  en 
relación  con  el  informante. 

En  caso  del  nombramiento  de  peritos,  se  entregará  por  Secre- 
taría los  pliegos  do  esplicíiciones  al  primero  de  los  designados  que 
se  presentare,  bajo  recibo. 

Los  peritos  prestarán  ante  el  Director  de  Obras  Públicas  el 
juramento  que  prescribe  el  artculo  2  de  la  lei  de  ISéO.  Se  dejará 
constancia  firmada  de  esta  dilijencia  en  el  espediente. 

3.°  Antes  de  evacuar  su  informe,  los  peritos  deberán  cercio- 
rarse: 

A)  Que  se  trata  de  un  descabrimiento  desconocido  en  d  pais 
(Lei  de  1840,  art.  1.°)  para  lo  cual  consultarán  los  antecedentes 
que  existan  sobre  la  materia. 

B)  Que  la  descripción  ftel,  clara  i  sxiscinta  que  del  invent .  debe 
contener  la  solicitud  publicada  en  el  Diario  Oficial  concuerde  en 
todo  con  las  esplicacioncs  detalladas  que  le  suministren  los  inte- 
resados, a  fin  de  que  los  que  lejítimamente  tuvieren  derecho  a 
oponerse  al  privilejio  hayan  tenido  la  oportunidad  de  hacerlo  i  a 
fin  de  evitar  lo  previsto  en  el  artículo  11  de  la  lei  de  9  de  setiem- 
bre de  1840.  En  caso  que,  ajuicio  del  informante,  las  especifica- 
ciones no  correspondan  a  la  materia  enunciada  en  la .  solicitud, 
devolverá  los  antecedentes  a  la  Dirección  de  Obras  Públicas  a  fin 
de  que  ¿4a  solicite  del  Ministerio  del  Interior  el  cabal  cumpli- 
miento de  lo  dispuesto  en  el  artículo  1  de  la  lei  de  1840  i  haga 
saber  a  los  interesados  que  debon  presentar  una  nueva  solicitud 
en  forma. 

G)  Que  las  esplicacioncs  detalladas  presentadas  por  el  inventor 
sean  claras,  minuciosas  i  bastante  especificadas  para  jyoder  dis^ 
tinfjuir  el  i  n  "ente  de  otros  cualesquiera  (Lei  de  1840,  artículos 

lió). 

D)  Que  se  acompañen  ademas  dibujos  o  modelos  del  aparato 
inventado,  ranestras  do  lo.^  productos,  resultados  que  con  él  se 
obtengan,  según  la  naturaleza  del  invento  permita  exijirlo.  Estos 
dibujos  o  modelos  debcMi  ser  bastante  completos  para  que  en  vista 
de  ellos  pueda  rcconsiitnirso  el  invento  (Lei  de  1840,  artículos  1  i 
5).  Solo  podrán  prescindirse  de  estos  requisitos  cuando  la  natu- 
rideza  del  invento  vo  lo^  exija,  o  cuando  el  costo  exajerado  de  las 
máquinas  o  aparatos  lo  impidiese. 

Si  los  pliegos  de  esplicAciones  presentados  a  la  Dirección  de 
Obras  Publicas  no  cumplieren    con  alguno  de  los  precedentes 
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requisitos,  el  perito  se  dirijirá  al  solicitante  exijiéndole  ese  cum- 
plimiento dentro  de  cierto  plazo  que  no  exceda  de  un  mes,  jasado 
el  cual  devolverá  los  antecedentes  a  la  Dirección  de  Obras  Pú- 
blicas. . 

4.**  Eq  un  plazo  que  no  exceda  de  un  mes.  contado  desde  la 
fecha  en  que  el  solicitante  haya  suministrado  todos  los  datos 
que  se  le  hayan  exijido,  evacuará  el  perito  su  informe,  en  el  que 
deberá  dejar  constancia  de  la  manera  como  se  han  cumplido 
las  circunstancias  A,  B,  G  i  D,  i  ademas  manifestar  separada- 
mente: 

jS)  La  materia  del  privilejio,  defiaicion  precisa  del  invento  o 
inventos  cuyo  monopolio  se  pretende  obtener  con  arreglo  a  la 
clasificÉKíion  siguiente: 

I. — Un  nuevo  producto  o  resultado  científico,  comercial  o  indus- 
trial obtenido  con  máquinas  o  procedirnientos  ya  conocidos; 

II.~Una  Ttiáquiva  o  aparato  nuevos  en  su  conjunto  para  obte- 
ner ciertos  productos  o  resultados,  o  para  mejorar  los  que  se 
obtienen  por  medios  conocidos; 

III. — Una  o  varias  partes,  órganos,  una  combinación  de  partes 
u  órganos  de  máquina  o  aparato  por  medio  de  los  cuales  se  logre 
mayor  economía  o  perfección  en  los  productos  o  resultados; 

IV. — Un  procedimiento  comercial  o  industrial  nuevo  en  su 
conjunto,  o  en  una  o  varias  de  sus  partes  o  detalles  J  en  una 
combinación  de  las  mismas: 

V. — Un  descubrimiento  de  nuevas  fuerzas,   nueva  aplicación 
mojor  jeneracion  o  aprovechamiento  de  las  ya  conocidas,  o  empleo 
perfeccionado  de  procedimientos  ya  conocidos- 

VI. — Una  combinación  de  un  número  cualesquiera  de  las  cir- 
cunstancias enumerada?. 

Dentro  de  esta  clasificación  el  perito  informante  hará  una  des- 
cripción del  invento,  sin  entrar  a  los  detalles  que  constituyan  el 
secreto  de  la  invención,  pero  esplícita  en  cuanto  al  perfecciona* 
miento,  mejora,  economía  o  novedad  que  justifique  la  concesión 
de  una  patente. 

Si  el  perito  creyere  que  no  existe  invento,  justificará  su  opi- 
nión, mencion'indo  los  antecedentes  que  ha  tenido  en  vista  para 
abrigarla. 

F)  La  utilidad  e  imporbancia  científica,  comercial  o  industrial 
del  invento  de  que  se  trata.  (Decreto  de  1851). 
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G)  Los  inconveniontes  que  puede  ofrecer  la  concesión  del  prí- 
vilejio,  para  la  indastria  o  el  comercio.  (Decreto  de  1851). 

H)  El  plazo  que  crea  prudente  fijar  para  la  planteacion  del 
aparato  o  industria  de  que  se  trata,  en  vista  de  las  diñcultades  o 
demoras  materiales  o  económicas  que  tuviere  que  vencer  el  in- 
ventor para  plantear  su  invento.  (Lei  de  1840,  artículo  14  i  decre- 
to de  1851). 

K)  El  tiempo  por  el  cual,  según  el  artículo  3  del  decreto  de  9 
de  setiembre  de  1840,  del  de  1.'  de  agosto  de  1851  i  de  la  lei  de 
20  de  enero  de  1883,  haya  de  concederse  el  privilejio,  advirtiendo 
que  la  práctica  de  esta  Dirección  es  seguir  considerando  como 
Tnáximumel  que  prescribe  la  lei  de  1840,  i  como  estraordinario 
i  reservado  a  los  casos  en  que  se  solicite  con  fundamentos  espe- 
ciales el  de  la  lei  de  1883. 

5.°  Al  evacuar  un  informe  favorable  se  cuidará  de  que  las 
esplicaciones  a  que  se  refiere  la  letra  C  del  artículo  3  de  este 
decreto  sean  consiornadas  a  satisfacción  de  los  informantes  en  un 

o 

pliego  estendido  en  conformidad  a  todos  los  requisitos  enumera- 
dos en  el  artículo  5  de  la  lei  de  1840,  el  cual  deberá  ser  autoriza- 
do con  firma  entera  de  los  informantes  para  'ser  encerrado  en  el 
.sobre  a  que  se  refiere  el  artículo  6.° 

6  ^  Cuando  el  informe  sea  evacuado  oficialmente  por  alguna 
Sección,  será  gratuito. 

El  monto  de  los  honorarios  que  corresponda  abonar  a  los  peri- 
tos por  los  solicitantes  en  cada  caso  particular,  debe  ser  materia 
de  un  convenio  privado  entre  las  partes,  sin  intervención  alguna 
de  la  Dirección  de  Obras  Públicas. 

7.°  Tan  pronto  como  evacúen  su  informe  el  o  loa  peritos,  lo 
remitirán  acompañado  de  todos  los  antecedentes  a  la  Secretaría  de 
la  Dirección  de  Obras  Públicas,  la  que  les  otorgará  un  recibo  por 
el  cual  conste  que  dicho  informe  se  ajusta  en  su  forma  a  las  pres- 
cripciones de  la  lei  i  de  las  presentes  instrucciones. 

Este  comprobante  dará  derecho  a  cada  perito  para  exijir  del 
interesado  que  le  sean  satisfechos  sus  honorarios  según  el  conve- 
nio de  que  se  habla  en  el  artículo  anterior,  i  la  Dirección  de  Obras 
Pdblicas  no  dará  curso  al  informe  mientras  el  interesado  no  pre- 
sente un  recibo  del  respectivo  perito. 

8.®  En  vista  del  informe  pericial,  el  Director  de  Obras  Públicas 
emitirá  su  dictamen  oficial  i  lo  remitirá  con  todos  los  anteceden- 
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tes  al  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas,  incluyendo  en 
sobre  cerrado  i  lacrado  en  conformidad  al  artículo  5  de  la  lei  de 
1840,  el  respectivo  pliesjo  de  esplicaciones,  asimismo  como  las 
muestras  o  modelos  a  que  se  refiere  el  artículo  6  de  la  misma  lei. 

Anótese. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Enrique  Doll  R. 


r 


.  VII 


DEL 


CONSEJO  DE- OBRAS  PÚBLICAS 


114:-— Sesión  T.%  en  21  de  febrero  de  1888 


Se  dio  cuenta: 

1.^  De  una  nota  en  que  el  injeniero  señor  Silva  pide  se  le  pro- 
porcione el  proyecto  de  malecón  i  esplanada  de  Talcahuano  del 
consejero  señor  Santa  María,  para  confeccionar  uno  de  esplanada 
para  el  mismo  puerto,  que  le  ha  encargado  el  Ministerio.  Habien- 
do el  señor  Santa  María  esj  uesto  que  lo  suyo  no  pasaba  de  ser 
un  ante-proyecto^  se  acordó  pedir  al  Ministerio  todos  los  antece- 
dentes que  hubieran  sobre  este  trabajo. 

2.**  De  una  solicitud  de  la  Compañía  del  Ferrocarril  de  Copiapó 
en  que  pide  por  veinte  años  la  garantía  del  5  por  ciento  anual 
para  un  ferrocarril  trasandino  que  empalme  en  Puquios  con  el  de 
la  Compañía,  de  150  kilómetros  dentro  del  territorio  chileno  i  a 
razón  de  25,000  pesos  cada  uno.  No  teniendo  los  datos  suficientes 
para  dictaminar,  se  pidió  informe  al  consejero  señor  San  Román. 

3.^  De  una  nota  del  consejero  señor  Martínez  en  que  solicita  el 
nombramiento  de  un  injeniero  i  dos  carpinteros  auxiliares  para  la 
conservación  de  los  puentes  en  servicio.  Se  acordó  pedirlo  así  al 
Ministerio. 

El  consejero  señor  Santa  María  espuso  que  consideraba  necesa- 
rio pedir  asimismo  al  Ministerio  la  creación  de  una  plaza  de  dibu- 
jante 1.^  i  otra  do  dibujante  2.^  para  cada  Sección;  lo  que  fué  acor- 
dado. 

I  por  último,  se  acordó  aplazar  un  proyecto  propuesto  por  el 
consejero  señor  Yilleneuve,  para  crear  dos  plazas  de  arquitectos 
aspirantes,  por  la  misma  razón  por  la  cual  se  habían  creado  las 
de  injenieros  aspirantes. 

V.  DÁVILA  LARRAIN. 

P.  HUIDOBBO  EL 
itcrtterit. 
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115.— Sesión  2/,  en  21  de  abril  de  1888 


Se  dio  cuenta: 

I."*  De  una  solieitud  de  los  vecinos  de  Taltal  para  variar  la  ubi- 
cación del  muelle  proyectado  por  el  injeniero  señor  Sierralta.  Por 
consultar  una  ubicación  menos  ventajosa  que  la  del  proyecto  do 
este  injeniero,  se  acord()  recomendar  su  no  aceptación  al  Ministerio. 

2.*  De  una  solicitud  del  Intemlente  de  Tarapacá  para  que  se  cons- 
truya un  malecón  en  Iquique.  So  acordó  recomendar  al  Ministerio 
su  construcción,  siempre  que  la  Empresa  del  Ferrocarril  mantenga 
su  oferta  para  el  trasporte  de  materiales. 

3.^  De  los  antecedentes  dQ  la  traslación  a  Antofagasta  de  la 
casa  que  sirvió  a  la  intervención  chilena  en  Mejillones.  Por  ser  de 
menos  costo  que  la  construcción  de  una  nueva,  se  acordó  reco- 
mendar al  Ministerio  su  traslación,  conforme  a  la  propuesta  del 
señor  Orchard. 

4í!*  De  los  planos  i  antecedentes  para  la  construcción  de  un 
malecón  i  almacenes  do  aduana  en  Coquimbo.  Se  acordó  devol- 
verlos al  señor  Sierralta,  para  su  estudio. 

5.**  De  un  proyecto  de  reparación  de  la  Aduana  de  Antofagasta 
i  de  un  estudio  para  construir  un  malecón  i  otras  obras  en  «La 
PozaX^,  de  aquel  puerto.  Se  acordó  devolverlos  al  señor  Sierralta 
para  el  estudio  de  un  muro  aislador  i  de  una  propuesta  hecha 
para  la  construcción  del  malecón  i  recomendar  al  Ministerio  tome 
la^  medidas  necesarias  para  prevenir  e!  embaucamiento  de  «La 
Poza». 

6.*^  I  de  una  solicitud  del  injeniero  señor  Sierralta  para  la  cons- 
trucción de  galpones  en  la  Aduana  de  Iquique,  que  protejerán  del 
sol  a  los  empleados  despachadores  de  mercaderías  sobre  playas.  Se 
acordó  enviar  los  antecedentes  al  Ministerio  do  Hacienda  para 
que  se  pronuncie  sobre  la  necesidad  de  la  obra,  recomendán- 
dole las  buenas  condiciones  tanto  del  proyecto  como  del  presu- 
puesto. 

V.  DAVILA  LAREAIN. 

P.   HüIDOBRO  H. 

Sec  retalio. 


DE  LA  DIRSCCION  JENERAL  DE  OBRAS    PÚBLICAS  315 


11©.— Sesión  3.*,  en  5  de  mayo  de  1888 


Se  dio  lectura: 

1.**  A  una  nota  del  Ministro  del  Interior,  en  la  (|ue  ordena  cons- 
truir un  segundo  piso  en  la  Intendencia  de  Concepción,  según  los 
planos  i  presupuestos  del  injeniero  don  Adriano  Silva.  Se  aprobó 
el  trabajo  ejecutado  i  se  ordenó  que  la  Sección  de  Arquitectura 
confeccionara  nuevos  planos  i  presupuestos  de  un  edificio  que 
iguale  a  lo  ya  construido. 

2.®  A  un  informe  del  injeniero  señor  Cabrera  sobre  la  construc- 
ción de  varias  obras  de  defensa  en  el  Lontué.  Considerando  que 
el  público  solo  seria  indirectamente  beneficiado  por  dichas  obras, 
se  acordó  contribuir  con  la  tercera  parte  de  su  valor,  debiendo  los 
vecinos  enterar  lo  demás  i  hacerse  los  trabajos  conforme  a  lo  indi- 
cado por  los  injenieros  del  Estado. 

3.°  A  un  segundo  informe  i  presupuesto  del  mismo  injeniero 
sobre  la  canalización  del  Renaico.  A  este  respecto  se  hizo  pre« 
senté  que  la  importancia  de  la  obra  proyectada  habia  minorado 
considerablemente  con  la  construcción  del  ferrocarril  de  Renaico 
a  Mulchen  i  de  CoUipulli  a  Caraco  i  con  los  muchos  canales  que 
del  rio  se  sacan,  disminuyendo  en  mucho  su  caudal. 

4."  A  un  tercer  informe  del  mismo  injeniero  acerca  de  la  dis- 
tribución de  las  aguas  del  Longaví.  Como  base  de  la  distribu- 
ción, se  acordó  aprobar  la  estension  de  terreno  regado  por  cada 
canal  i  en.  cuanto  al  medio  de  hacerlo  se  resolvió  recomendar  la 
adopción  de  las  medidas  indicadas  por  el  señor  Ccbrera. 

5.^  A  una  solicitud  en  que  el  C9ntratista  de  la  escuela  i  cárcel 
de  San  Bernardo  pide  prórroga  de  plazo  i  que  se  le  permita  sus- 
pender por  algún  tiempo  el  trabajo.  Se  acordó  no  acceder  para 
no  contribuir  así  a  falsear  la  seriedad  de  los  contratos. 

El  sefjor  Santa  María,  con  el  fin  de  cumplir  los  artículos  10  i 
11  de  la  lei  de  26  de  enero  de  1888,  solicitó  la  aprobación  de 
un  presupuesto  de  los  gastos  de  instalación  de  un  taller  de  foto- 
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litografía  anexo  a  la  Dirección.  Se  aprobó  el  presupuesto  i  se 
acordó  pasarlo  al  Ministerio. 

En  virtud  del  inciso  final  del  artículo  4.^  de  la  misma  leí,  se 
acordó  contratar  un  injeniero  primero  para  la  Sección  de  Ferro- 
carriles, cargándose  el  sueldo  a  la  lei  de  20  de  enero  de  1888. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


P.  HüIDOBRO  EL, 

Secretorio. 


DE  LA  DIRSOOION  JBNBRAL  DI  0BRA8  PÚBtlCAS  317 


H*7-— Sesión  4.',  en  26  de  mayo  de  1888 


Se  dio  lectura: 

1."  A  una  nota  del  injeniero  señor  Prado,  en  la  que  propone 
ciertas  modificíicione.s  al  trazado  del  ferrocarril  de  Calera  a  Li- 
gua, del  señor  Budge.  En  vista  de  las  condiciones  de  la  variante 
propuesta,  de  sus  planos  i  perfiles,  se  acordó  aprobar  las  modifi- 
caciones. 

2.®  A  un  presupuesto  del  señor  Villeneuve  para  instalar  la  Di- 
rección en  el  segundo  piso  del  Congreso,  el  que  fué  aprobado  i 
remitido  al  Ministerio. 

3.®  Al  proyecto  ya  preséntalo  del  injeniero  seflor  Sierraltapa 
ra  la  construcción  de  almacenes  en  la  Aduana  de  Coquimbo.  Se  en- 
viaron los  antecedentes  a  la  Sección  de  Hidráulica,  para  que  ha- 
ga los  estudios  del  caso,  combinando  un  edificio  de  dos  pisos  con 
los  malecones  existentes  i  proyectados. 

4.®  A  una  presentación  de  varios  vecinos  de  Renca,  con  ocasión 
de  algunas  obras  ejecutadas  por  don  Ignacio  Campino  en  el  cau- 
ce del  Mapocho,  frente  al  indicado  pueblo.  Se  devolvieron  los 
antecedentes  a  la  Intendencia,  haciéndole  presente  que  el  injenie- 
ro de  la  provincia  vijilará  por  que  los  caminos  de  Renca  conserven 
la  anchura  i  seguridad  establecidas  por  la  lei. 

Finalmente,  se  trató  por  segunda  vez  del  proyecto  de  malecón  i 
almacenes  de  Aduana  en  Antofagasta.  Se  aprobó  el  presupuesto  i 
proyecto  de  malecón  del  señor  Sierralta  i,  desechados  el  plano  i 
propuesta  del  señor  Gamboa,  se  resolvió  pasar  los  antecedentes 
a  la  consideración  de  la  Sección  de  Hidr&ulica. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


P.    HUIDOBBO   H., 

Secretario. 
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US-— Sesión  5.»,  en  9  de  junio  de  1888 


Se  dio  lectura: 

I.*'  A  una  nota  del  jefe  de  la  Sección  de  Puentes,  acompañada 
de  los  planos  i  presupuestos  para  el  estero  de  las  Toscas  i  rio  Chi- 
llan. Fueron  aprobados  i  remitidos  al  Ministerio,  indicándole  la 
mayor  urjencia  que  sobre  éste  tenia  aquél. 

2.°  A  otra  nota  del  mismo  jefe,  con  la  que  se  acompañan  cua- 
tro planos  i  presupuestos  de  puentes  en  los  rios  Quino,  Quillen, 
Cautín  en  Temuco  i  Cautín  en  Lautaro.  Una  vez  aprobados,  se 
remitieron  al  Ministerio,  siendo  su  orden  de  urjencia  el  de  colo- 
cación arriba  indicado. 

3.**  A  una  presentación  de  varios  vecinos  de  Lumaco,  para  que 
se  les  permita  la  esplotacion  de  un  puente  construido  sobre  eJ  rio 
del  mismo  nombre  o  para  que  se  les  reciba  el  puente  abonando 
los  materiales  ahorrados  i  respondiendo  de  los  contratos  celebra- 
dos. Estando  informada  favorablemente  por  el  Intendente  de 
Malleco,  el  Director  de  Obras  Páblicas  i  el  injeniero  de  la  provin- 
cia señor  Arrieta,  se  acordó  elevarla  a  la  consideración  del  Mi- 
nisterio. 

4.°  A  un  proyecto  i  presupuesto  del  señor  Villeneuve  para  el 
arreglo  de  la  Sala  de  la  Ilustrísima  Corte  Suprema.  Fueron  apro- 
bados i  remitidos  al  Ministerio. 

I  por  último,  a  indicación  del  señor  Martínez,  se  resolvió  con- 
tratar un  contador-cajero  i  guarda-almacenes,  con  200  pesos  men- 
suales, para  la  canalización  del  Mapocho;  i  a  indicación  del  señor 
Santa  María,  un  escribiente  supernumerario,  con  50  pesos  men- 
suales, para  la  Sección  de  Ferrocarriles,  con  cargo  a  la  lei  de  20 
de  enero  de  1888. 


V.  DAVILA  LARRAIN. 


P.    HüIDOBRO  H., 

Secretario. 
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110— Sesión  6 *,  en  14  de  junio  de  1888 


■  Se  dio  cuenta: 

1.®  De  un  proyecto  i  presupuestó  del  injcniero  señor  Sierralta, 
para  prolongar  el  muelle  del  Tomé.  Informados  ya  por  la  Direc- 
ción, se  resolvió  enviarlos  al  Ministerio,  haciéndole  presente  que 
esa  prolongación  no  es  exijida  por  las  necesidades  de  la  carga, 
sino  por  la  comodidad  de  los  pasajeros.  En  subsidio,  se  acordó 
solicitar  500  pesos  para  arreglar  una  escalera  en  el  cabezo  del 
muelle  actual. 

2.**  De  una  nota,  planos  i  estudios  presentados  por  el  injeniero 
señor  Barriga  i  referentes  a  la  trasforraacion  en  puerto  do  la  caleta 
de  Huentelauquen,  como  término  del  ferrocarril  de  Salamanca  e 
Illapel  a  la  costa.  Leido  el  informe  presentado  a  este  respecto  por 
el  señor  Vivanco,  se  acordó  pasar  los  antecedentes  al  Ministerio, 
el  cual  debería  solicitar  el  informe  de  la  Oficina  Hidrográfica,  para 
en  seguida  llevarlos  a  la  Sección  de  Hidráulica. 

3,"*  De  una  solicitud  del  Gobernador  de  Taltal,  acompañada  de 
un  plano  de  la  localidad  i  de  un  presupuesto  en  que  pide  la  cons- 
trucción de  una  aguada  en  Refresco  Seco,  en  el  camino  que  con- 
dvLC&   de  Taltal  a  Agua  Verde.  Previas  algunas  esplicaciones  del 
so  Aojo  San  Román  j^  se  acordó  solicitar  3,000  pesos  del  MinisteriOj^ 
ffjGTjrx^TQ  que  los  mineros  interesados  enterasen  el  resto  de  la  suma 
ipuesta. 

I  de  un  plano  del  distrito  minero  del  Guanaco,  que  una  vez 
api-<:>t)ado,  se  encargó  que  fuera  publicado  por  el  señor  San  Ro* 
miLiai     con  fondos  de  la  Comisión  Esploradora  del  Desierto  de  Ata- 

DÁVILA  LARRAIN. 


P.    HüIDOBRO   H., 

Secretario. 
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ISO.— Sesión  7.*,  en  7  de  julio  de  1888 


Se  dio  cuenta: 

1.**  De  una  solicitud  de  don  Juan  Murphy,  en  que  pide  se  de- 
clare el  8enti<l()  de  la  palabra  ^desmonte»,  para  interpretar  su 
contrato  de  construcción  de  la  cuneta  del  Mapocho.  Leido  el  informe 
pedido  a  la  Sección  de  Hidráulica,  se  resolvió  dcvsechar  la  acep- 
ción pretendida  por  el  solicitante,  es  decir,  la  de  «materiales  es- 
traidos  de  una  excavación»,  i  aprobar  el  informe  de  la  Sección,  que 
dice  que  la  palabra  «desmonte»  es  sinónima  de  «excavación»  i  de- 
clara que  éste  debe  medirse  cubicando  la  excavación  de  donde  se 
ha  estraido. 

2.*  De  una  comunicaxsion  de  la  Cámara  de  Senadores,  con  la 
que  remite  una  solicitud  de  don  Domingo  Fernández  Concha  para 
que  se  le  permita  construir  un  ferrocarril  desde  Buin  a  su  fundo 
Santa  Bita,  pidiendo  ademas  declaración  de  utilidad  pública  de 
los  terrenos  ocupados  por  la  vía,  liberación  de  los  derechos  de 
aduana  para  los  materiales  i  rebaja  de  fletes  por  los  Ferrocarriles 
del  Estado.  Se  acordó  aprobar  el  informe  pasado  por  el  señor 
Santa  María,  en  que  se  aconseja  no  acceder  a  lo^solicitado  por  ser 
la  linea  de  interés  particular,  por  ignorarse  los  daños  que  ocasio- 
narla al  vecindario,  por  ser  demasiado  exajerada  la  liberación  que 
se  pide  i  para  no  sentar  un  procedimiento  inusitado  en  la  ma- 
teria. 

S.""  De  una  solicitud  del  gobernador  de  Antofugasta  i  de  un 
informe  favorable  del  señor  San  Román,  para  la  apertura  de  una 
carretera  de  Aguas  Dulces  a  San  Pedro  de  Atacama.  Se  pasó  el 
informe  al  Ministerio. 

4.®  De  dos  informes  de  los  Injenieros  señores  Oliverio  Barker  i 
Benjamín  Vivanco  acerca  del  reconocimiento  practicado  por  aquél, 
para  la  construcción  de  una  línea  férrea  de  Valdivia  a  la  Union, 
por  Futa  i  los  Olmos.  Se  acordó  aceptar  el  proyecto  por  Antilhue, 
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oriente  de  los  Olmos  i  cuesta  de  las  Raices  i  con  I  J  por  ciento  de 
pendiente  máxima. 

A  indicación  del  señor  Santa  María,  se  acordó  contratar  un 
contador  para  las  Secciones  de  Ferrocarriles  i  Jeografía,  con  un 
sueldo  de  200  pesos  mensuales  i  cargo  a  la  lei  de  20  de  enero 
de  1888. 

# 
V.  DÁVILA  LARRAIN 


P.   HUIDOBRO  H., 
Secreterío. 


Z22  RECOPILACIÓN  DE  LEYES  I  DECRETOS 


ISl.— Sesión  8.^  en  14  de  julio  cTe  1888 


Previas  algunas  observaciones  relativas  al  acta  de  la  sesión 
anterior  aducidas  por  el  señor  Ministro  con  motivo  de  la  solicitud 
del  sefior  Domingo  Fernández  Concha,  se  dio  lectura: 

1.*^  A  un  informe  del  injeniero  don  Ricardo  Martínez  i  a  un 
proyecto  del  injeniero  don  T,  D.  Smythe,  acerca  de  si  la  línea 
f(?rrea  proyectada  para  Mulchen  debia  empalmar  con  la  central 
en  Los  Anjeles  o  en  Coihue.  La  linca  de  Los  Anjeles  a  Mulchen, 
según  el  señor  Martínez,  seria  de  34,800  metros  de  largo,  480  metros 
<le  puentes,  pendientes  hasta  de  0,010  i  do  un  valor  de  1.550,220 
pesos;  mientras  que  la  de  Coihue  a  Mulchen,  según  el  señor  Smythe, 
seria  de  42,620  metros,  96  metros  de  puentes,  pendientes  de  hasta 
de  0,007  i  de  0,005  i  de  un  valor  de  820,920  pesos.  A  indicación 
del  señor  Ministro  se  acordó  mantener  el  empahne  en  Coihue,  por 
creerse  que  una  línea  cuya  ubicación  habia  sido  fijada  por  una  lei  no 
debia  modificarse  sino  por  razones  mui  poderosas,  razones  que  en 
el  caso  contemplado  no  existían. 

2.®  A  una  nota  de  la  Sección  do  Hidráulica,  acompañada  de 
planos  i  presupuesto  para  un  malecón  que  cerrara  el  brazo  la  «Ver- 
tiente» en  el  rio  Maule.  Aprobado  los  planos  i  presupuesto,  se 
acordó  pasarlos  al  Ministerio,  por  razón  de  las  ventajas  i  econo- 
mías que  reportaría  el  ferrocarril. 

En  seguida  el  Consejo  prestó  su  aprobación  a  varios  proyectos 
presentados  por  las  Secciones  de  Hidráulica  i  de  Arquitectura  so- 
bre asuntos  de  su  dependencia. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


P.  HUIDOBRO  H., 

Secretario, 


r 
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ISS.— Sesión  9.%  en  21  de  julio  de  1888 


Reanudada  la  discusión  acerca  del  ferrocarril  de  Mulchen  aCoi- 
hue  o  a  Los  Anjeles,  se  ratificó  el  acuerdó  do  la  sesión  inmedia- 
tamente anterior. 

Con  ocasión  de  una  nota  de  los  Ferrocarriles  del  Estado,  el  Con- 
sejo se  ocupó  en  lijar  algunos  tipos  de  puentes  difinitivos  para  los 
ferrocarriles  del  sur,  llegando,  después  de  oir  las  opiniou^s  de  los 
consejeros  señores  Budge  i  Santa  María,  a  obtener  algunas  conclu- 
siones jenerales  para  los  puentes  sobre  el  Lontué,  Putagan,  Ancoa, 
Chillan,  Laja  i  Bío-Bío. 


V.  DAVILA  LARRAIN. 


P.   HüIDOBRO   H., 

Secretario. 
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"JSS.— Sesión  io.%  en  17  de  agosto  de  1888 


El  Consejo  aprobó  i  acordó  remitir  al  Senado  un  informe  del 
Consejero  señor  Santa  María,  totalmente  adverso  a  una  solicitud 
presentada  por  don  José  Bunster,  concesionario  de  un  ferrocarril 
de  quitar  i  poner,  de  sangre  o  a  vapor,  desde  Trigal  a  Traiguén, 
para  que  se  le  conceda  el  derecho  de  espropiar  los  terrenos  que 
necesite  o,  en  su  defecto,  para  que  se  le  exima  de  las  obligaciones 
impuestas  por  los  artículos  4.<*  i  5.®  de  la  lei  de  espropiaciones. 

Por  carecer  de  antecedentes  bastantes  acordó  devolver  al  Minis- 
terio i  dejar  a  su  entera  consideración  una  solicitud  en  que  don 
Felipe  Herrera  pide  por  ahora  un  auxilio  de  20,000  pesos  para 
la  construcción  de  una  carretera  desde  Recoleta  a  Serón,  valle  de 
Elqui. 

Con  motivo  de  una  nota  del  injeniero  señor  Kulczewsky,  apo- 
yada por  la  Sección  de  Ferrocarriles,  se  acordó  cambiar  al  oriente 
del  rio  Huatulame  el  trazado  de  la  línea  férrea  de  Ovalle  a  San 
Marcos,  por  facilitarse  así  el  acceso  a  las  poblaciones  del  valle  i  a 
centros  agrícolas  i  mineros,  por  quedar  mas  cerca  de  las  poblaciíi- 
nes  que  ha  de  servir,  por  evitar  el  trayecto  por  faldeos  pedregosos 
i  por  las  barrancas  de  Santa  Catalina,  capaces  por  sí  solas  para 
autorizar  esto  cambio  de  trazado. 

Leido  el  informe  del  consejero  señor  San  Román,  recaido  sobre 
la  solicitud  en  que  el  Directorio  de  los  Ferrocarriles  de  Copiapó 
pedia  una  garantía  de  5  por  ciento  para  construir  un  ferrocarril 
trasandino  de  Puquios  a  Tinogasta,  se  acordó  pasar  los  anteceden- 
tes al  Ministerio,  manifestándole  que,  comparado  ese  trozo  con  el 
de  San  Antonio  a  Peña  Negra,  éste  era  mas  preferible  por  la  sua- 
vidad de  sus  pendientes  i  por  atravesar  la  línea  anticlinal  a  me- 
nor altura  que  aquel. 

Tramitando  una  nota  del  Intendente  de  Llanquihuo,  informada 
favorablemente  por  la  Sección  de  Hidráulica,  a  la  que  se  acompa- 
ñan los  planos  i  presupuestos  para  hacer  un  malecón  en  Puerto 
Montt;  fueron  éstos  aprobados  i  remitidos  al  Ministerio  para  que» 
si  los  estima  convenientes,  resuelva  su  construcción. 
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Por  Último,  i  para  que  los  amplíe,  se  acordó  devolver  a  la 
Dirección  de  los  Ferrocarriles  los  estudios  que  sometiera  a  la 
aprobación  del  Consejo,  para  la  construcción  de  un  paso  inferior 
frente  a  la  Avenida  Portales  i  levantar  toda  la  linea  en  la  Ala- 
meda Matucana. 


V.  DAVILA  LARRAIN. 


P.   HüIDOBRO   H., 

Secretario. 
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3  S 4.— Sesión  ii.%  en  7  de  setiembre  de  1888 


Se  dio  cuenta: 

1.°  De  los  planos  i  presupuestos  del  señor  E.  Isoring  para  el 
Liceo  de  Ninas  de  Valparaíso,  los  que  fueron  devueltos  a  la  Sec- 
ción de  Arquitectura  para  que  se  redujeran  según  las  indicacio- 
nes espre«aílas. 

2.*  De  un  plano  del  señor  H.  Ceppi  para  la  casa  del  jardinero 
de  la  Quinta  Normal,  el  que  fué  aprobado  i  remitido  al  Minis- 
terio. 

3."  Do  varios  tipos  de  puentes  presentados  por  la  Sección  del 
ramo  para  los  ríos  Mapocho,  Choapa,  Claro,  Puren,  Jilves  i  Cu- 
ranilahue,  cuyos  planos  i  presupuestos  fueron  aprobados  i  remi- 
tidos al  Ministerio. 

4.®  De  un  presupuesto  para  un  camino  carretero  de  Alhué  a 
Rancagua,  presupuesto  que  fué  pasado  en  informe  al  injeniero  de 
provincia  correspondiente. 

5.°  De  una  nota  del  Intendente  de  Concepción,  en  la  que  da 
cuenta  de  la  destrucción  del  puente  sobre  el  estero  de  Puchacai  i 
pide  se  haga  otro,  acompañando  planos  i  presupuestos.  El  Consejo 
presto  a  éstos  su  aprobación,  aunque  con  ciertas  modificaciones 
aducidas  por  el  consejero  señor  Martínez. 

A  indicación  del  consejero  señor  Santa  María,  se  acordó  por 
último  crear  dos  plazas  de  ayudantes  para  la  Contaduría  de  la 
Dirección,  con  1,000  pesos  anuales  cada  uno. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


P.  HiriDOBRO  H., 

Secretario. 
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ISS.—Sesion  I2.\  en  25  de  setiembre  de  1888 


El  Consejo  prestó  su  aprobación  a  los  siguientes  planos  i  pre- 
supuestos presentados  [>or  la  Sección  de  Arquitectura:  del  señor 
11  Ceppi,  para  las  oficinas  públicas  de  San  Felipe  i  del  señor 
E.  Isering,  para  las  de  Puerto  Montt. 

Eq  seguida  se  dio  lectura  a  tres  solicitudes:  de  los  señores  Emi- 
liano Liona  i  Pedro  F.  Rojas  la  primera,  para  que  se  cambie  la 
ubicación  do  la  estación  de  Chena  en  el  ferrocarril  <\q  Santiago  a 
Meüpilla;  del  señor  Francisco  Undurraga  la  segunda,  para  que  se 
lleve  la  línea  a  inmediaciones  do  los  potreros  del  fundo  «San  Vi- 
cente»; i  del  señor  Agustín  Liona  la  tercera,  para  que  se  varíe  el 
trazado  de  ésta  dentro  de  la  hijuela  cuyo  plano  acompaña,  de  las 
cuales  fueron  desechadas  las  dos  primeras  i,  acerca  de  la  última, 
se  dejó  a  opción  del  solicitante  el  adoptar  el  trazado  ya  proyectado 
o  el  nuevamente  propuesto. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


P.   HUIDOBRÜ   H. 

Secretario. 
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lae.—Sesion  i3.*,  en  12  de  octubre  de  1888 


Se  dio  cuenta: 

1.*  De  una  nota  de  la  Junta  de  Beneficencia  de  Santiago,  por 
la  que  pide  la  aprobeuiion  del  plano  horizontal  de  un  hospital  para 
ambos  86X06  por  construirse  en  el  local  que  fué  del  Salvador, 
el  que  fué  aprobarlo,  recomendándose  la  confección  de  muros  de 
entabicado  de  ladrillo  i  de  cielos  cóncavos  en  vez  de  rasos. 

2.*^  De  los  planos  i  presupuestos  para  el  Liceo  de  Niñas  de  Val- 
paraíso, modificados  conforme  a  un  acuerdo  del  Consejo,  i  de  los 
presupuestos  para  la  Escuela  Normal  de  Precep toras  de  Santiago, 
presentados  por  la  Sección  de  Arquitectura.  Acerca  de  aquéllos  el 
Consejo  prestó  su  aprobación,  i  con  relación  a  éstos,  acordó  rete- 
nerlos hasta  la  presentación  de  otros  en  preparación. 

3.®  De  varios  proyectos  para  la  provisión  de  agua  potable  de 
Antofagasta,  Puerto  Montt  i  Los  Anjeles  por  don  Amaldo 
Bied,  de  San  Bernardo  por  don  Ricardo  Fernández  i  de  Coronel 
por  don  Eduardo  Mamby.  Oído  el  dictamen  del  consejero  señor 
Martínez,  fué  aprobado  el  primero  con  la  condición  de  que  los 
muros  de  contension  de  los  estanques  fueran  sometidos  a  la  apro- 
bación previa  del  Consejo,  pasado  a  la  Sección  de  Hidráulica  el 
segundo  por  estimarse  deficientes  los  estudios  presentados,  aproba- 
do el  tercero,  agregando  un  motor  i  una  bomba  más,  aprobado  tam- 
bién el  cuarto  i  enviado  a  la  Sección  de  Hidráulica  el  quinto,  a 
fin  de  que  complete  los  estudios. 

4.^  De  un  plano  i  presupuesto  presentados  por  la  Sección  res- 
pectiva, para  un  puente  sobre  el  estero  de  Chimbarongo  en  Cu- 
naco,  los  que  fueron  aprobados  i  remitidos  al  Ministerio. 

5.®  I  de  un  informe  pasado  por  la  Sección  de  Hidráulica  sobre 
los  estudios  del  capitán  Wilson  en  la  caleta  de  Huentelauquen, 
con  motivo  del  anteproyecto  de  puerto  del  injeniero  sefior  Barri- 
ga, cuyos  antecedentes  fueron  enviados  en  informe  a  la  Oficina 
Hidrográfica,  por  la  desintelijencia  que  a  este  respecto  habia  en- 
tre la  Sección  de  Hidráulica  i  la  Comisión  de  marinos  encargada 
de  estudiar  el  proyecto. 

eTs^sanfuéntes. 

P,  HUIDOBRO  H., 
Secretario. 
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12*7.— Sesión  14.%  en  20  i  22  de  octubre  de  x888 


Convocado  el  Consejo  con  el  principal  objeto  de  ocuparse  del 
informe  presentado  por  el  injeniero  señor  Pottier  acerca  de  la 
mejor  manera  de  proceder  en  la  canalización  del  Mapocho,  se 
inició  un  largo  debate,  en  el  cual  tomaron  parte  casi  todos  los 
señores  consejeros  i  en  especial  los  señores  Martínez  i  Pottier; 
abogando  aquél  por  <|ue  los  trabajos  se  iniciaran  de  poniente  a 
oriente  i  opinando  éste  que  se  comenzaran  por  el  oriente  hacia  aba- 
jo. En  vista  de  la  discusión  habida,  se  resolvió  por  todos  los  votos, 
menos  el  del  señor  Martínez,  recomendar  al  Ministerio  la  ejecu- 
ción de  la  canalización  del  Mapocho  en  conformidad  a  las  ideas 
sustentadas  por  el  señor  Pottier. 

Antes  de  terminar,  el  consejero  señor  Santa  María  pidió  el  dic- 
tamen del  Consejo  acerca  de  dos  propuestas  para  la  provisión 
de  103,400  planchas  de  tierro  galvanizado,  presentadas  por  los 
señores  Willianison,  Balfour  i  C*  i  Duncan,  Fox  i  CA  Se  acordó 
recomendar  aquélla  al  Ministerio. 


K  S.  SANFUENTES. 


P.  HüIDOBRO  H., 

Secretario. 


I  ■  ■ 
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lí28.— Sesión  15.*,  en  24  de  octubre  de  1888 


El  Consejo  resolvió  prestar  su  aprobación  a  los  planos  i  presu- 
puestos presentados  para  la  provisión  de  agua  potable  de  los 
Andes  i  Puerto  Montt,  infoi'mados  favorablemente  por  la  Sección 
de  Hidráulica. 

Previos  los  informes  adversos  del  injcniero  encargado  del  tra- 
zado de  la  línea  i  del  jefe  de  la  Sección  de  Ferrocarriles,  desechó 
la  solicitud  elevada  por  algunos  vecinos  de  Melipilla,  en  la  que 
piden  se  cambie  al  caserío  llamado  El  Paico  la  estación  de  San 
Francisco  del  Monte,  del  ferrocarril  entre  aquella  ciudad  i  San- 
tiago. 

Aprobó  i  recomendó  al  Ministerio  un  proj^octo  confeccionado 
por  el  injeniero  don  Bernabé  Castillo,  para  preservar  a  Mulchen 
de  las  inundaciones  del  Bureo. 

I,  finalmente,  aprobó  i  pasó  ai  Ministerio,  recomendéridole  su 
pronta  ejecución,  el  plano  i  presupuesto  para  la'construccion  de  un 
puente  sobro  el  Claro,  frente  a' la  Alameda  de  Talca. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


P,  HüIDOBRO   H., 
Secretario. 
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12  Q.— Sesión  i6.%  en  lO  de  noviembre  de  1888 


El  Presidente  de  la  República,  con  motivo  de  las  nuevas  cons- 
trucciones de  líneas  férreas  que  se  pensaba  hacer,  solicitó  la  opi- 
nión del  Consejo  acerca  de  las  cuatro  cuestiones  siguientes: 

1.*  ¿Conviene  adoptar  una  sola  trocha  para  todos  los  ferroca- 
rriles del  Estado? 

2.*  ¿En  ese  caso  convendría  que  esa  trocha  fuese  de  1  m.  G8, 
de  1  ra.  54  o  cualquiera  otra? 

3.*  ¿Seria  preferible  adoptar  una  trocha  para  la  zona  monta- 
ñosa, de  la  Calera  al  norte  i  otra  para  la  zona  llana,  de  la  Calera 
al  sur? 

4*  ¿Cuál  seria  la  trocha  mos  conveniente  para  los  ramales  de 
costa  i  de  cordillera  que  se  desprendieran  de  la  línea  central? 

Sobre  las  cuales  el  Consejo  resolvió  contestar:  a  la  1.*  i  2.^  que 
no  conviene  adoptar  la  misma  trocha  en  todos  los  ferrocarriles;  a 
la  3.^  que  desde  la  Calera  al  norte  es  preferible  la  trocha  de 
1  m.,  para  la  línea  central;  i  desde  la  Calera  al  sur  la  de  1  m.  68; 
i  a  la  4.^  que  es  mas  conveniente  la  trocha  de  1  m.  para  todos  los 
ramales  del  norte  i  para  los  del  sur  (jue  se  dirijan  a  la  cordillera 
i  la  de  1  m.  68  para  los  ramales  del  sur  que  se  dirijan  a  la  costa. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


P.   HUÍDOBRO   H., 

Secretario. 
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130.— Sesión  17.',  en  17  de  noviembre  de  1888 


Se  dio  cuenta,  primeramente,  de  una  presentación  del  contra- 
tista de  parte  de  la  canalización  del  Mapocho  don  Juan  Murphy, 
en  la  que,  a  causa  de  habérsele  notificado  la  resolución  de  su  con- 
trato, pide  que  se  dé  cumplimiento  a  éste  o  se  le  indemnicen 
los  perjuicios,  que  él  avalúa  en  12,000  pesos.  Leido  lo  informado 
por  el  Director  de  la  Canalización,  se  acordó  reconiendar  al  Mi- 
nisterio no  cumplir  el  contrato  i  abonar  al  contratista  una  in- 
demnización de  2,900  pesos. 

A  indicación  del  consejero  seuor  Liona  se  resolvió  crear  las 
plazas  de  Arquitecto  de  Santiago  i  Dibujante  auxiliar  de  la 
Sección  de  Arquitectura,  con  500  i  100  pesos  mensuales,  res- 
pectivamente; a  indicación  del  consejero  señor  Santa  María  se 
aprobó  el  nombramiento  de  un  injeniero  i  un  dibujante  para  el 
servicio  de  agua  potable,  nombrándose  ademas  otro  injeniero  i 
otro  dibujante;  i  a  indicación  del  consejero  señor  Martínez  acor- 
dóse nombrar  un  inspector  para  los  muelles  de  Taltal  i  la  Calera. 

Para  su  estudio,  se  acordó  devolver  a  la  Sección  respectiva  un 
proyecto  para  habilitar  como  puente  carretero  el  provisional 
construido  sobre  el  f)uble. 

Fueron  aprobados  los  planos  i  presupuestos  de  las  obras  de 
defensa  contra  el  Aconcagua  para  San  Felipe  i  los  Andes. 

Dióse  cuenta  de  una  solicitud  de  los  señores  José  Ramón 
Castro,  i  Bartolo  Pizarro,  para  que  en  la  linea  férrea  de  Pelequen 
a  Peumo  se  deseche  el  trazado  del  señor  Smythe  i  se  adopte  el 
del  señor  Gabler;  acerca  de  lo  cual  se  acordó  adoptar  el  marcado 
con  tinta  roja  en  el  plano  del  señor  Smythe. 

Después  de  considerada  largamente  una  solicitud  de  los  inje- 
nieros  consultores  señores  Pottier  i  Prowe  para  que  se  les  admita 
como  miembros  del  Consejo,  se  acordó  darles  solo  derecho  de  voz 
pero  no  de  voto. 

Por  último  se  acordó  aprobar  los  planos  de  distribución  i  deta- 
lles, presentados  por  el  consejero  señor  Liona  para  el  Liceo  de 
los  Anjeles,  Escu<¿la  Normal  de  Preceptoras  de  Santiago,  Cárceles 
del  sur  i  Almacenes  fiscales  en  la  Alameda  Matucana. 

D.  V.  SANTA  MARÍA. 

P.   HUIDOBRO  H., 
Beontttio. 
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131.~Sesion  z8.'',  en  15  de  diciembre  de  1888 


El  Consejo  se  ocupó  de  lo  siguiente: 

1.^  De  una  solicitud  de  la  Compañía  Huanchaca,  en  la  quo  pide 
sean  aprobados  los  planos  de  los  estanques  para  agua  potable  de 
Antofagasta;  la  que  fué  aprobada  en  vista  del  informe  favorable 
de  la  Sección  de  Hidráulica. 

2.^  De  una  solicitud  en  quo  varios  vecinos  de  Victoria  piden 
permiso  para  construir  un  ferrocarril  a  vapor  desde  la  estación 
del  Mercado  a  la  ribera  norte  del  Maipo.  A  este  respecto,  se  apro- 
bó el  informe  de  la  Sección  respectiva,  que  en  jeneral  se  inclina 
a  conceder  el  permiso  solicitado. 

3.®  De  un  proyecto  de  muelle  para  Pisagua,  confeccionado  por 
el  injeniero  señor  Sierralta,  proyecto  que  fué  pasado  en  estudio  a 
la  Sección  respectiva. 

4.®  De  un  acuerdo  de  la  Municipalidad  de  la  Victoria  para 
pedir  que  el  arranque  de  la  línea  a  Melipilla  sea  en  San  Bernar- 
do en  lugar  de  Santiago;  denegado  en  vista  del  informe  desfavo- 
rable de  la  Sección  de  Ferrocarriles. 

S.**  De  una  solicitud  de  vecinos  de  Malloco  para  que  esa  esta- 
ción del  ferrocarril  entre  Santiago  i,  Melipilla,  sea  trasladada 
frente  a  la  población  i  al  oriente  del  camino  de  las  Siete  Puertas. 

El  Consejo,  abundando  en  las  consideraciones  espuestas  por  la 
Sección  respectiva,  acordó  recomendar  al  Ministerio  acceda  a  lo 
solicitado. 

6."  I,  a  insinuación  de  la  Sección  de  Arquitectura,  de  un  pro- 
yecto para  una  Escuela  de  Agricultura  en  Chillan,  preparado  por 
el  injeniero  señor  Alessandri,  i  de  una  propuesta  para  contratar 
tres  dibujantes  mas  para  la  Sección;  los  que  fueron  aprobados, 
estendiéndo3e  la  segunda  para  contratar  heista  cinco  dibujantes 
coa  80  pesos  mensuales  de  sueldo  i  debiendo  ser  uno  de  ellos  el 
archivero  de  la  Sección. 

D,  V,  SANTA  MARÍA. 

P.  HumoBRO  H., 
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3  38.--Sesion  19.'',  en  22  diciembre  de  z888 


Ocupándose  esclusivamente  de  los  planos  í  cálculos  de  dos  tipos 
de  puentes  para  los  rios  Laja  i  Bío-Bío,  presentados  por  el  conse- 
jero señor  Budge,  el  Consejo  acordó  prestarles  su  aprobación, 
aunque  con  algunas  modificaciones  propuestas  por  el  consejero 
señor  Santa  María  i  apoyadas  por  el  consejero  señor  Vivanco. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


P.   HüIDOBRO   H., 

Secretario. 


" 
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13S.--Sesion  2a%  en  7  de  enero  de  1889 


Se  puso  en  discusión  el  proyecto  de  formación  de  un  puerto  en 
Llico,  según  el  injeniero  señor  J.  Ramón  Nieto,  conjuntamente 
con  los  informes  sobro  el  mismo  asunto  presentados  por  los  inje- 
nieros  señores  Prowe  i  Pottier;  proyecto  que  fué  aprobado  con 
algunas  modiñcaciones  aducidas  por  estos  dos  últimos  señores. 


E.  S.  SANFUÉNTES. 


R  HuiDOBBO  EL, 

Secretario, 
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134— Sesión  21.*,   en  12  de  enero  de  1889 


Se  dio  cuenta: 

1.®  De  \ina  nota  del  Director  de  los  Ferrocarriles,  acompañada 
de  planos  i  cálculos  para  la  reconstrucción  de  un  puente  en  el 
Maipo,  en  la  línea  del  sur;  los  que  fueron  aprobarlos. 

2.°  De  un  estudio  de  muelle  en  Pisagua,  hecjio  por  el  señor 
Valeriano  Guzman  conforme  a  un  acuerdo  del  Consejo;  el  que  fué 
aprobado. 

3.*  De  un  proyecto  de  puente  sobre  el  Tinguiririca,  camino  de 
San  Francisco  a  Chimbarongo;  el  que  fué  aprobado  con  algunas 
moditícaciones. 

4.**  De  un  proyecto  de  puente  para  el  estero  de  Pangue,  camino 
de  Melipilla  a  San  Antonio;  el  que  fué  aprobado. 

5,^  De  un  plan  de  defensa  para  San  Fernando  i  construcción 
de  puentes  sobre  los  esteros  del  Encon  i  Tierras  Blancas;  que  fué 
aprobado  con  algunas  modificaciones. 

6.*  De  un  proyecto  do  reparación  i  alargamiento  del  puente  de 
los  Andes  sobre  el  Aconcagua;  el  que  fué  aprobado. 

7.**  De  un  proyecto  jeneral  de  reconstrucción  del  camino  de 
Ligua  a  Cabildo  i  defensa  de  aquella  ciudad,  por  el  injeniero 
señor  V.  Guzman;  proyecto  que  fué  aprobado. 

8.®  De  una  nota  del  Injeniero  1.®  de  la  Sección  de  Puentes,  en 
que  da  cuenta  del  mal  estado  de  los  del  sur  de  la  República  i  de 
que  el  personal  de  reconstrucción  es  insuficiente,  por  lo  cual  soli- 
cita la  creación  de  una  brigada  compuesta  de  un  inspector  i  dos 
carpinteros,  con  200  pesos  mensuales  sin  viáticos  el  primero  i  100 
pesos  cada  uno  de  los  segundos;  a  lo  cual  se  acordó  acceder. 

9.^  De  un  proyecto  del  señor  Pottier  para  la  distribución  de 
agua  potable  para  San  Felipe;  el  que  fué  aprobado. 

10.°  I  de  un  informe  del  mismo  señor  sobre  el  proyecto  de  agua 
potable  de  Coronel  del  injeniero  señor  Eduardo  Mamby;  el  que 
fué  aprobado  con  algunas  modificaciones  del  señor  Pottier. 

« 

P.  V.  SANTA  MARÍA, 

P.  HUIDOBRO  H., 
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13B.— Sesión  22%  en  23  de  enero  de  1889 


Se  (lió  cuenta: 

1.®  De  un  proyecto  del  injeniero  señor  Valeriano  Guzuian  para 
reconstruir  el  puente  de  la  Calera  sobre  el  Aconcagua,  i  maleco- 
nes de  defensa  del  mismo  pueblo.  A  este  respecto,  se  acordó  acep- 
tar la  idea  propuesta  por  el  señor  Ministro,  para  suprimir  el 
puente  proyectado  i  jestionar  la  construcción  de  un  anden  para 
el  tráfico  al  costado  del  puente  del  ferrocarril  a  la  Ligua. 

2.**  De  un  plan  de  reorganización  parcial  de  las  Secciones  de  Hi- 
dráulica i  Arquitectura,  creando  dos  puestos  de  sub-jefes  de  sec- 
ción, uno  de  injeniero  segundo  i   tres  de  arquitectos  primeros, 

visitadores  de  edificios  públicos;  acerca  de  lo  cual,  se  resolvió  con- 
tratarlos por  el  ténnino  de  un  año. 

^.®  De  un  plano  de  distribución  i  fachada  para  las  intendencias 
de  Temuco  i  Puerto  Montt,  que  fué  aprobado. 

4.°  I  de  un  informe  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  sobre  los 
diversos  trazados  estudiados  para  las  líneas  de  Huasco  a  Vallenar 
i  de  Vilos  a  Illapel;  informe  que  fué  aprobado,  adoptándose  para 
la  primera  el  del  injeniero  señor  Sierralta  i  para  la  segunda  el 
del  injeniero  señor  Barriga. 


E.  S.  SANFUENTES. 


P.  HüIDOBRO  H., 

Secretario. 
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ISe.'-^esIon  23.%  en  31  de  enero  de  1889 


Reconsiderando  el  acuerdo  relativo  a  la  supresión  del  puente 
carretero  sobre  el  Aconcagua,  el  Consejo  acordó  solicitar  del  con- 
tratista la  construcción  de  dos  andenes  volados  de  dos  metros  de 
ancho  cada  uno. 

La  solicitud  en  que  don  Maximiliano  Palma  Silva  proponia 
cambiar  la  ubicación  del  proyectado  canal  del  Mapocho,  fué  dese- 
chada por  contrariar  el  espíritu  de  la  lei  i  por  inoportuna. 

También  fue  desechada,  por  carecer  de  fundamento,  la  solicitud 
de  varios  vecinos  do  Malloco,  Peftaflor  i  Talagante,  en  la  que  se 
pedia  la  reconsideración  del  acuerdo  que  ordenaba  el  cambio  de 
la  estación  de  Malloco  a  un  punto  inmediato  del  mismo  pueblo. 

Puesto  en  discusión  un  informe  de  la  Sección  de  Ferrocarriles 
sobre  la  ubicación  de  la  estación  de  Peralillo  en  el  ferrocarril  de 
Palmilla  a  Aleones,  fué  aprobado,  decidiéndose  situarla  en  el  pun- 
to  indicado  por  el  injeniero  señor  RosseloL 

Quedó  aplazada  la  resolución  podida  acerca  de  un  proyecto 
para  hacer  una  baranda  en  el  puente  carretero  sobre  el  Maule. 

Desechóse,  por  ser  de  escasa  importancia  los  lugares  servidos  i 
por  lo  elevado  del  presupuesto,  un  proyecto  de  camino  de  Alhué  a 
Rancagua,  del  injeniero  señor  A.  Donoso,  i  se  aceptó  el  proyecto 
de  los  Ferrocarriles  del  Estado  para  una  nueva  entrada  a  la  Quin- 
ta Normal,  frente  a  la  Avenida  Portales. 


E.  S.  SANFUÉNTES. 


P.  HülDOBROH., 

Secretario. 
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l37^.--Sesion  24.*)  en  29  de  abril  de  1889 


Se  dio  lectura: 

1.**  A  una  solicitud  de  algunos  vecinos  de  Malloco  para  que  se 
cambie  la  ubicación  de  esta  estación  del  ferrocarril  de  Santiago  a 
Melipilla,  solicitud  que  fué  desechada  como  también  otras  en 
sentido  inverso,  decirliéndose  ubicar  la  estación  entre  el  camino 
de  las  Siete  Puertas  i  el  Crucero. 

2/  A  un  oficio  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  proponiendo 
cambiar  la  ubicación  de  la  estación  de  Valdivia,  cambio  que  fué 
aceptado,  solicitando  su  aprobación  del  Ministerio. 

3.®  A  una  solicitud  de  los  vecinos  de  San  José,  departamento 
de  Valdivia,  para  que  se  cambie  el  trazado  del  ferrocarril  en  esa 
localidad,  la  que  fué  desechada  en  vista  de  un  informe  desfavo- 
rable de  la  respectiva  Sección. 

4.**  A  una  esposicion  del  consejero  señor  Santa  María  para 
cumplir  el  supremo  decreto  número  719  de  10  de  abril  de  1889, 
contratando,  como  en  efecto  se  acordó,  a  un  dibujante  auxiliar 
para  la  Sección  de  Caminos,  de  un  arquitecto  auxiliar  para  la  de 
Arquitectura  i  de  un  escribiente,  oficial  de  partes,  para  la  Direc- 
ción. 

5.°  A  un  presupuesto  de  la  Sección  respectiva  para  un  puente 
sobre  el  estero  de  Tiltil,  que  fué  aprobado,  como  también  el  plano 
anexo,  aplazándose  la  construcción  hasta  que  hubieren  fondos 
disponibles. 

6.°  A  un  proyecto  para  la  provisión  de  agua  potable  de  Linares, 
al  cual  el  Consejo  prestó  su  aprobación. 

7.*  I  a  un  tipo  de  puentes  para  el  Mapocho  canalizado,  el  que 
también  se  aprobó. 


JORJE  RIESGO.  , 


P.  HUIDOBRO  H., 

Secretaríc. 
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138.— Sesión  25/,  en  z8  de  mayo  de  T889 


El  Consejo  prestó  su  aprobación  a  tres  proyectos  presentados 
por  la  Sección  de  Hidráulica  para  un  puente  sobre  el  estero  de 
Limadle,  para  reparar  el  puente  sobre  el  estero  de  la  Angostura 
en  el  Hospital  i  para  otro  sobre  la  laguna  de  Curepto,  en  el  cami- 
no de  la  ciudad  del  mismo  nombre  a  Licanten  i  Lontué. 

Con  el  mérito  de  lo  informado  por  la  Sección  de  Ferrocarrilesí 
fué  desechada  la  solicitud  de  varios  vecinos  de  Collico  i  Chumpu- 
Ili  para  que  se  cambiara  la  ubicación  de  la  línea  de  Valdivia  en 
la  parte  que  atraviesa  sus  propiedades. 

A  propuesta  de  la  Sección  de  Arquitectura,  se  acordó  aumentar 
a  cien  pesos  mensuales  el  sueldo  del  dibujante  encargado  del  ar- 
chivo de  la  Sección,  siempre  que  trabaje  diariamente  por  la  ma- 
ñana. 

Precedidos  de  algunas  esplicaciones  satisfactorias  dada^  por  la 
Sección  respectiva,  fueron  aprobados  los  proyectos  para  la  provi- 
sión de  agua  potable  de  Cauquénes  i  Quillota. 

La  discusión  promovida  con  motivo  de  los  informes  presenta- 
dos por  los  señores  Prowe  i  Pottier  para  que  se  ubique  el  dique 
seco  de  Talcahuano  en  Marinao  en  lugar  del  Manzano,  quedó 
pendiente  hasta  que  el  señor  Ministro  llamara  al  contratista  para 
arreglar  con  él  ciertas  cuestiones  previas. 


JORJE  RIESCO. 


P.  HUIDOBRO  H., 

Secretario. 
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130.— Sesión  26.%  en  24  de  mayo  de  1889 


Bajo  la  presidencia  del  señor  Ministro  de  Marina  volvió  a  rea* 
nadarse  la  discusión  habida  en  la  última  sesión  acerca  de  la  ubi- 
cación definitiva  del  dique  de  Talcahuano. 

En  ella  se  arribó  a  las  conclusiones  siguientes:  1.*  ubicar  el 
dique  en  el  banco  de  Marinao;  2.*  el  espesor  de  los  muros  no  será 
démenos  de  seis  metros  en  la  parte  que  rodea  la  fosa  de  carena; 
3.*^  se  dragará  un  canal  de  entrada  del  ancho  de  la  parte  superior 
de  la  fosa  mas  doce  metros  i  de  un  fondo  mínimo  igual  a  la  cota 
del  umbral  de  la  puerta  de  entrada;  4.^  so  construirán  dos  molos 
de  abrigo  de  siete  i  de  cinco  metros  de  ancho  en  la  corona:  con- 
clusiones que  fueron  aceptadas  por  el  contratista. 

Respecto  del  ancho  que  convendría  dar  a  la  fosa  de  carena,  el 
Consejo  creyó  conveniente  no  pronunciarse  por  ser  del  resorte  cs- 
dusivo  del  Ministerio  de  Marina. 


JORJE  RIESGO. 


P.   HülDOBRO   H., 

Secretario. 


II 
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14:0*— Sesión  27.%  en  x.""  de  junio  de  1889 


La  Sección  de  Hidráulica  presentó  un  proyecto  i  presupuesto 
para  un  muelle  de  cabotaje  en  Valparaíso  i  los  planos  de  un  puente 
Schwedler  para  el  Mapocho.  Acerca  de  aquéllos  se  acordó  reco- 
mendar al  Gobierno  que  se  pidan  des  lo  luego  las  propuestas,  re- 
servándose el  derecho  de  hacer  el  muelle  de  fundación  tubular  con 
tornillos  o  de^ pilotes  clavados  a  martinete*  i  acerca  de  éstos,  se  re 
solvió  aprobarlos,  comq  también  el  presupuesto  acompañado. 

Leido  un  oficio  de  la  Sección  de  Ferrocarriles,  en  que  se  espone 
que  los  perfiles  tipos  por  los  cuales  se  construye  la  línea  de  Talca 
a  Constitución  no  son  los  mismos  que  sirvieron  para  la  cubicación 
del  movimiento  de  tierra,  acordóse  recomendar  que  se  entreguen 
al  contratista  los  perfiles  del  anteproyecto,  abonándole  el  cubo  ya 
ejecutado  conforme  a  los  planos  entregados. 

I  por  último,  fueron  aprobados  los  estudios  presentados  por  la 
Sección  respectiva  para  los  eilitícios  de  la  Intendencia  de  la  Se- 
rena, Escuela  núra.  7  de  Santiago  i  Ministerio  de  Obras  Públicas, 
recomendándose  la  adopción  de  los  desagües  necesarios  para  cuan- 
do hayan  alcantarillados  por  el  centro  de  las  calles. 


JORJE  RIESGO. 


P.   HüIDOBRO  H., 

Secretario, 
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141*— Sesión  28.%  en  8  de  junio  de  2889 


Se  di6  cuenta  de  los  siguientes  proyectos: 

1.''  De  uno  de  muelle  de  cabotaje  de  fundación  tubular  con 
aire  comprimido  para  Valparaíso  i  adaptable  a  los  puertos  con 
fondos  submarinos  de  rocas,  el  que  íué  aprobado. 

2.**  De  uno  do  muelle  de  pilotaje  de  rieles  para  Huasco,  el  que 
también  fué  aprobado,  declarándose  que  los  cálculos  debian  veri- 
ficarse por  la  Sección  de  Hidráulica,    suprimiendo  la  escala  i 
reforzando  el  cabezo. 

3.*  De  uno  del  injeniero  señor  Prówe  para  una  dársona  en 
Iquique,  construyendo  o  bien  un  molo  al  norte  o  bien  otro  al  sur 
de  la  Isla;  en  vista  de  su  gren  diferencia  de  precio,  aceptóse  lo 
propuesto  por  el  consejero  señor  Pottier  para  que  se  elijiera  un 
término  medio  en  la  construcción  del  molo,  i  acordóse  que  la 
Sección  do  Hidráulica  hiciera  los  estudios  i  formara  los  presu- 
puestos correspondientes. 

4.^  De  uno  de  la  Sección  de  Hidráulica  para  el  agua  potable 
de  San  Fernando,  que  fué  aprobado,  dejándose  constancia  de 
que  se  ha  convenido  con  el  Ministro  del  Interior  que  la  ejecu- 
ción de  estos  trabajos  se  efectúe  bajo  la  dirección  de  la  Sección 
i  la  vijilancia  de  un  inspector  dependiente  de  la  Dirección. 

5.*  De  uno  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  para  elevar  en 
O  m.  50  el  nivel  de  la  razante  sobre  las  aguas  máximas  del  Acon- 
cagua, en  la  Hnea  férrea  de  Calera  a  Ligua,  lo  que  quedó  acor- 
dado. 

6  ^  De  varios  de  la  Sección  respectiva  para  los  puentes  sobre 
el  Carampangue,  Laraqtlete,  Pichi  Lumaco  i  Santo  Domingo  en 
Valdivia,  los  que  fueron  aprobados,  menos  el  último  que  pasó  a 
la  Sección  para  que  cambiara  la^  cepas  i  las  vigas. 

7.^  I  de  algunos  de  la  Sección  de  Arquitectura  para  loa  edi- 
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ficios  del  Ministerio  de  Industria  i  Obras  Públicas,  cárceles  de 
Valparaiso  i  la  Serena,  iglesias  parroquiales  de  Rancagua,  Rengo 
i  Talcahuano,  Aduana,  Casa  de  correos,  Intendencia  i  oficinas 
fiscales  de  Lebu  i  lioeo  de  los  Anjeles. 


D.  V.  SANTA  MARÍA, 


P.   HüIDOBRO   H., 

Secretario. 
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1.^2*-'Sesíon  29.%  en  22  de  junio  de  1889 


El  Consejo  se  ocupó  esclusivamente  de  los  planos  i  presupues- 
tes presentados  por  la  Dirección  de  los  Ferrocarriles  en  Esplota- 
cion  i  por  la  Sección  de  Arquitectura  para  la  construcción  de 
casas  para  los  empleados  de  los  ferrocarriles  i  para  la  restaura- 
ción de  la  Catedral  de  Santiago. 

Los  planos  de  las  ca  as  fueron  aprobados  pero  no  sus  presu- 
puestos, sobre  los  cuales  no  hubo  resolución  alguna,  dejándose  cons- 
tancia de  que  habría  sido  posible  aprovechar  mejor  el  terreno. 

Los  planos  aprobados  para  la  Catedral  fueron  los  del  arquitecto 
señor  Isering,  recomendándose  emplear  el  material  de  ladrillo  i 
piedra  artificial. 


JORJE  RIESCO. 


P.    HUIDOBRO  H., 
Secretario. 


346         RBOOPILAOION  DE   LKTES  I  DBOBBTOS 


l^S-^-Sesion  30.%  en  6  de  julio  de  2889 


En  vista  de  una  presentación  del  contratista  del  dique  de  Tal- 
cahuano,  pidiendo  se  aclare  el  alcance  del  acuerdo  tomado  acerca 
del  espesor  de  los  muros  en  la  parte  que  rodea  la  fosa,  se  resolvió 
declarar  que  bastaba  el  de  3  m.  82  con  manipostería,  terraplena- 
do con  tierra  ordinaria  i  con  un  talud  de  1x1. 

Por  ser  mui  costosa  se  acordó  desechar  la  variación  solicitada 
por  los  vecinos  de  Lautaro  en  la  parte  en  que  el  ferrocarril 
ocupa  una  de  las  principales  avenidas  de  este  pueblo. 

Sin  observación  fué  aprobado  un  proyecto  del  consejero  señor 
Pottier  para  la  construcción  de  un  malecón  en  Iquique. 

A  continuación  el  Consejo  prestó  su  aprobación  a  los  proyectos 
presentados  por  la  Sección  correspondiente  para  el  servicio  de 
agua  potable  de  Talcahuano,  para  las  boca-tomas  del  Mapocho, 
para  un  puente  sobre  el  rio  Huasco  i  un  muelle  en  el  puerto  del 
Huasco  i  desechó  el  presentado  para  un  puente  sobre  el  Mapocho, 
frente  a  Renca. 


JORJE  RIESGO. 


P.  HülDOBKO  H., 

SocrctAriOi 


DE  LA  DIRECCIÓN  JENSRAL  BE  OBRAS    PÚBLICAS  347 


144.— Sesión  3i.%  en  31  de  agosto  de  1889 


Fueron  aprobados  los  planos,  perfiles  i  presupuestos  para  dos 
ramales  de  ferrocarril  de  trocha  normal,  uno  desde  el  Mapccho  a 
las  canteras  de  Renca  i  otro  del  Peñón  a  la  estación  del  Mercado. 

A  indicación  del  consejero  señor  San  Román  quedó  acordado 
ordenar  que  los  injenieros  encargados  de  la  lineas  férreas  en  estu- 
dio fijen  los  puntos  principales  de  cada  una  por  sus  coordenadas 
jeográficas  determinándolas  astronómicamente. 

En  seguida  fueron  aprobados  los  proyectos  de  las  respectivas 
Secciohes  para  un  sistema  de  desagüe  en  Concepción  i  para  la 
restauración  de  la  Catedral  de  Santiago. 


J.  SOTOMATOR  S. 


P.   HüIDOBRO  H., 

Secretario. 


348  RBOOPILAOION  DS  LBT£S  I  DBORBTOS 


Í^S-^Sesion  32.^  en  xo  de  agosto  de  2889 


Puestos  en  discusión  los  tres  puntos  siguientes:  1.**  prolongación 
del  molo  de  abrioro  del  dique  de  Talcahuano;  2.°  dimensiones  de 
la  boca  de  entrada  i  3.°  empleo  de  la  piedra  de  San  Vicente,  ee 
acordó  no  prolongar  todavía  el  molo,  dar  un  ancho  de  veintitrés 
metros  a  la  boca  i  no  emplear  la  piedra  esquitosa  de  San  Vicente 
sino  la  granítica  de  Gomero,  dando  para  esto  el  Gobierno  las 
facilidades  solicitadas  por  el  contratista. 

La  Dirección  Jeneral  de  los  Ferrocarriles  obtuvo  la  aproba- 
ción de  los  planos  i  proyectos  que  presentara  para  el  alzamiento 
del  puente  sobre  el  rio  Chillan,  para  los  machones  i  estribor  del 
puente  sobre  el  Maipo  i  para  los  puentes  sobre  los  rios  Anesa  i 
Putagan. 

De  los  dos  proyectos  de  la  Sección  de  Hidráulica  para  la  provi- 
sión dea;jua  potable  de  Copiapó,  se  acordó  aprobar  el  que  propone 
sacar  el  agua  de  Pabellón,  desechándose  el  que  la  sacaría  del  Pretil. 

También  fué  aprobado  el  proyecto  para  dotar  de  agua  potable 
a  San  Javier,  de  la  Sección  de  Hidráulica. 


JORJE  RIESGO. 


P.   HüIDOBRO   H., 

Secretario. 


DE  JJl  BIBEOOION  JBNSRAL  DS  OBRAS  PÚBLICAS  349 


'14e.^Sesion  33.%  en  17  de  agosto  de  1889 


II         II         3.^  i] 

4.* 


Por  considerarse  deficiente  la  planta  de  empleados  de  algunos 
Secciones  de  la  Dirección  se  acordó  aprobar  para  ellas  el  siguiente 
personal: 

Un  contador  1.^  jefe  de  la  oñcina  con $3,600  anuales 

Zm         it         2.*»  ., 3,000       li 

, . .     2,400       II 

u  M  **.'  n 

fi  II  6,®  II 

;i  ayudante  1 ,"  n 

II         II         2.''  II  •...     1,000      M 

II  sub-jefe  de  la  Sección  de  Arquitectura, 
a  cargo  de  los  estudios  de  planos  i  pro- 
yectos con •  •  •  •    4,200      1 

1}  arquitecto  auxiliar  para  la  mensurado 
los  trabajos  ejecutados  i  formación  de 

estados  de  pago  con 3,000      h 

I  un  escribiente  supernumerario  para  la 

Sección  de  Hidráulica  con 1,000      1 


. . .  1,800  11 
. . .  1,500  II 
. . .     1,200      II 


JOBJE  BIESCO. 


p,  HumoBRü  H. 

Seoretario. 


ib-i 


850  RIOOFILAOIOM  X>|t  UBTXB  I  DSOEITOa 


149^.— Sation  34.*»  en  24  de  agosto  de  X889 


El  Consejo  aprobó  sin  observación  los  planos,  perfiles  i  presu- 
puestos para  la  construcción  de  las  líneas  férreas  de  Parral  a  Caa- 
quénes,  Chañaral  a  Pueblo  Hundido  i  Coihue  a  Nacimiento. 

En  vista  del  informe  presentado  por  la  Sección  de  Ferrocarri- 
les se  determinó  aprobar,  previas  ciertas  modificaciones,  el  proyecto 
presentado  por  don  Julio  Dittbom  para  una  línea  de  Penco  a  To- 
mé i  para  cuya  ejecución  solicita  la  garantía  de  4  ^  por  ciento 
anual  sobre  el  capital  invertido. 

Conjuntamente  con  un  informe  de  la  Sección  de  Ferrocarriles 
dióse  lectura  a  una  nota  en  que  el  injeniero  señor  Eduardo  Barri- 
ga propone  la  construcción  de  una  palizada  para  defender  una  par- 
te de  la  línea  de  los  Yilos  a  Illapel;  contruccion  que  fué  acordada 


J.flSOTOMAYOR  G. 


P,  HüXDOBlftO  H., 

Secretarip. 


DS  LA  PIBBCX3I0N  JÜNTOAli  PS  OBIUfl   PÚBLIOAS  $51 


3  4:B*-rSe8tofi  35-%  en  k>  de  setiembre  de  Z889 


Leidos  los  respectivos  informes  pasados  por  la  Sección  de  Fe- 
rrocarriles, se  acordó  acceder  a  la  solicitud  de  algunos  vecinos  de 
Paico  i  Chiñihue  para  cambiar  la  ubicación  de  la  línea  férrea  de 
Santiago  a  Melipilla  en  la  parte  que  atraviesa  las  propiedades  de 
los  solicitantes  i  rechazar  la  do  don  Claudio  Vicuña  para  cambiar 
el  paradero  de  este  último  lugar. 

A  indicación  de  la  Sección  de  Hidráulica,  fué  aprobado  un  pro- 
yecto para  un  galpón  de  tijerales  de  fierro  articulados  en  la  Adua- 
na de  Valparaíso;  como  también  los  presentados  para  los  servicios 
de  agua  potable  de  Traiguén,  CollipuUi,  Coquimbo  i  La  Serena  i 
uno  de  puente  sobre  el  Claro  en  Rengo. 

Los  presentados  para  los  puentes  sobre  el  Maipo  en  San  Anto- 
nio, Chimbarongo  en  Palmilla,  Mapocho  en  Renca,  Maipo  en  el 
Cristo  i  ,Oolmullao  en  Itata,  fueron  devueltos  a  la  Sección  para 
su  modifli^cion. 


JORJE  RIESCO. 


P.  HUIDOBRO  H., 

Secretario. 


352  BBOOPILACION  DE  IíETBS  I  DEOR^TTOS 


14S.— Sesión  36.\  en  23  de  setiembre  de  Z889 


Después  de  la  esposicion  hecha  por  los  seilores  Vivanco  i  Pot- 
tier  en  apoyo  de  la  solicitud  en  que  la  Compañía  Constructora  de 
Ferrocarriles  pide  se  le  permita  cambiar  los  puentes  articulados  de 
las  líneas  por  otros  ríjidos  i  remachados,  i  por  el  señor  Sayago  en 
contra,  quedó  pendiente  la  resolución  de  este  asunto. 

En  seguida  fué  aprobado  un  proyecto  de  la  Sección  respectiva 
para  la  construcción  de  un  muelle  de  embarque  en  Coquimbo. 


JORJE  RIESCO, 


P.  HUIDOBRO  H. 

Secretario, 


DB  LA  DIR8CX3ION  JENSBAL  DE  OBRAg   PÚfiUOAS  353 


1 60.— Sesión  37.%  en  3  de  octubre  de  1889 


Sin  observación  fueron  aprobadas  algunas  variantes  en  el  tra- 
zado de  las  lineas  férreas  de  Talca  a  Constitución  i  de  Calera  a  Li* 
gua,  propuestas  por  la  respectiva  Sección;  una  solicitud  de  los 
señores  José  G.  Correa  i  Francisco  de  B.  Valdes  para  que  se  fije 
una  estación  en  Santa  Cruz,  linea  de  Santiago  a  Melipilla;  un  pro- 
yecto de  ensanchamiento  del  muelle  que  la  Compañía  Construc- 
tora de  Ferrocarriles  debe  construir  en  Huasco  i  un  anteproyecto 
de  los  señores  Villenueve  e  Isering  para  la  Nueva  Imprenta  Na- 
cional de  Santiasro. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P.  HüIDOBRO  ELt 

Secretario. 


3Í4  RBOOFILAUION  DE  LBYBS  I  DBORSTOfl 


161.— Sesión  38.%  en  ló  de  octubre  de  1889 


Por  fel  consejero  señor  Vivaiico  fueron  sometidos  a  la  considera- 
ción del  Consejo  dos  proyectos  de  variantes  en  el  trazado  de  la  línea 
férrea  de  Calera  a  Ligua  i  uno  en  la  de  Talca  a  Constitución, 
variantes  que  fueron  aprobadas  tal  como  habían  sido  propuestas, 
es  decir,  en  el  tánel  de  Collahue  i  entre  los  kilómetros  9780  i 
9940,  10620  i  10820,  i  11130  i  11300  para  aquélla  i  entro  los  kiló- 
metros 56960  i  60460  para  ésta. 

Puestos  en  discusión  los  planos  del  injeniero  señor  Vergara  M. 
para  la  formación  de  la  estación  del  ferrocarril  en  Huasco  i  del 
injeniero  señor  Fischer  para  un  ferrocarril  de  Chillan  a  las  Ter- 
mas, se  determinó  devolver  a  su  autor  los  primeros  para  que  fue- 
ran modificados,  i  con  relación  a  los  segundos,  enviar  al  terreno 
un  injeniero  que  verifique  el  trazado. 

Por  último,  se  aprobaron  los  planos  i  presmpuestos  de  una  ba- 
rrera en  la  entrada  del  canal  del  Mapocho. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P,   HUIDOBRO  H., 
Secretario. 


DB  LA  lUBJKXnOR  JCKIfiAL  DI  iSUBAñ   FÚBLIGAS  395 


168.^Se§le!i  39.\  «n  4  dt  iiofleiiibfe  de  ítt^ 


£n  vista  de  las  ventajas  que  presentaría  su  realización,  fueron 
aprobadas  las  variantes  propuestas  para  el  ferrocarril  de  Pelequon 
a  Peumo  entre  los  kilómetros  1Ó133  i  24888  i  para  el  de  Talca  a 
Constitución  entre  los  kilómetros  7160  i  8900. 

De  dos  proyectos  de  alcantarillas  anexas  al  canal  del  Mapocho 
presentados  por  la  Sección  de  Hidráulica  se  acordó, aceptar  el 
que  tomaría  las  aguas  mas  arriba  del  canal  i  construir  las  boca- 
tomas indicadas  en  el  otro. 

A  propuesta  del  consejero  señor  Pottier  quedaron  aprobados 
los  proyectos  de  puentes  sobre  el  Mapocho  en  Renca  i  sobre  el 
estero  Malloa. 

Según  indicación  del  consejero  señor  Sotomayor  se  acordó 
pedir  para  la  Contaduría  dos  contadores  mas,  con  2,400  i  2,0C0 
pesos  respectivamente;  i  a  pedido  del  consejero  señor  Vivanco, 
solicitar  el  nombramiento  de  un  injeniero  i  un  ayudante  para  que 
vijilen  en  Europa  la  construcción  de  los  puentes  contratados  por 
el  Creusot. 


J.  M.  VALDES  CARRERA 


P.   HUIDOBEO  H., 

•Secretario. 


356  RECOPILACIÓN  DE  LEYES  I  DECRETOS 


153— Sesión  40.*,  en  2Z  de  noviembre  de  1889 


A  virtud  de  la  presentación  hecha  por  la  Sección  de  Ferroca- 
rriles, el  Consejo  prestó  su  aprobación  a  los  proyectos  elaborados 
para  la  construcción  de  las  líneas  ft^rrcas  de  San  Felipe  a  Putaendo, 
de  una  lonjitud  de  14,8G4  metros  i  un  valor  de  206,407  pesos  71 
centavos  moneda  corrienfio,  i  de  Ovallo  a  Cerrillos,  de  una  lonji- 
tud de  26,300  metros  i  un  valor  de  411,705  pesos  81  centavos 
moneda  corriente. 


J   M.  VALDES  CARRERA. 


P.  HUIDOBRO  H., 

Secretario. 


DE  lA  BXRBOOION  JINXRAL  DE  OBRAS  FÚBU0A8  357 


164:.*-Sesion  4X.%  en  31  de  diciembre  de  X889 


El  Consejo  acordó: 

1."  Pedir  al  Ministerio  la  creación  de  dos  inspectores  jenerales 
de  edificios,  bajo  la  dependencia  de  la  Sección  de  Arquitectura; 

2."  Aprobar  las  variantes  propuestas  por  la  Sección  para  la 
línea  férrea  de  Palmilla  a  Aleones,  entre  los  kilómetros  34,000  i 
35,400,  para  la  de  Talca  a  Constitución,  entre  los  47,000  i  48,720 
i  para  la  de  Antilhue  a  Valdivia,  entre  los  24,400  i  28,000. 

3.^  Aprobar  los  planos  i  presupuestos  de  un  galpón  para  depó- 
sito de  materias  inflamables  en  la  Aduana  de  Valparaíso;  un  pro- 
yecto para  proveer  de  agua  potable  a  Melipilla  i  otros  de  puentes 
sobre  el  Mapocho,  Aconci^ua  en  las  Vizcachas  i  Huinico  en  Cau- 
polican,  propuestos  todos  por  la  Sección  respectiva. 

4.®  I  modificar  el  proyecto,  sustituyendo  el  enrocado  por  bloquea 
artificiales^  del  injeniero  señor  Prowe  para  la  construcción  de  un 
malecón  en  Talcaliuano. 


J.  M.  VALDES  CARREBSL 


P.  nuIDOBBO  EL, 

ocretario. 


398  RBOonuáoioii  DI  unm  i  racnnos 


w»^ 


16e>^SaHoti  42*}  efi  4  d«  tnttü  de  1890 


El  Consejo  acordó  prestar  su  aprobación  a  loa  siguientes  pro- 
yectos para  la  construcción  de  los  puentes  sobre  el  Maipo  en  el 
Cristo  i  sobre  el  Huasco  en  las  Juntas  i  para  la  provisión  de  agua 
potable  de  Chillan,  Limache,  Ovalle,  Vallenar,  Tomé  i  Penco. 


3.  M.  VALDES  CARRERA. 


P.  HuiDOfiíto  H., 

Secretario. 


DB  LA  DÍRBOOION  JENIRAL  DI  0BRA8   PÚBLICAS  359 


166.  -Sdsion  43.%  en  x6  de  enerO  de  1890 


Aprobada  la  contratación  áé  un  inspector  jeneral  de  líneas 
férreas  en  construcción,  propuesta  por  el  consejero  señor  Sotoma- 
yor.  fueron  itóimísmo  aprobados  Iqs  proyectos  i  presupuestos  pre- 
sentados por  la  Sección  respectiva  para  los  puentes  que  se  indi- 
can: sobre  el  rio  Colorado  en  el  camino  de  Tjos  Andes  a  Mendoza, 
Aconcagua  en  la  Calera,  Mapocho  en  el  Carrascal,  Maipo  en  el 
Yeso  i  en  su  desembocadura,  Rapcl  en  el  camino  de  Peumo  a  la 
costa.  Teño  en  Morrillo,  Lircai,  Claro,  Pajonal  i  Sauces  en  Talca, 
Cauquénes  en  Huelqui,  Nuble  en  el  camino  de  San  Carlos  a 
Chillan,  Colmuyao  en  Itata  i  Yergara  en  Nacimiento. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P.   HüIDOBRO   H, 

Secretario. 


360  RBOOPILÁOION  DB  LBTKS  I  DEORBTOS 


16*7. --Sesión  44.%  en  25  de  enero  de  1890 


Estudiáronse  i  fueron  aprobados  algunos  proyectos  de  puentes 

para  el  Mapocho  en  la  parte  canalizada,  para  el  Mela  en  Itata, 
Chimbarongo  en  las  Trancas,  Zamorano  eu  Caupolican,  el  Membri- 
llo en  el  camino  de  Santiago  a  Lampa,  Lircai  en  Talca,  Na  vota  vo  en 
el  camino  de  San  Carlos  a  Parral  i  en  San  Carlos,  Viña  i  Culenar, 
Coquimbo  en  La  Serena  i  Loncomilla  en  San  Javier  i  otros  de 
agua  potable  para  Casablanca,  Ligua  i  Los  Anjeles. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P.   HUIDOBRO  H., 
S«cr«tario« 


DE  LA  DIREOCION  JBNERAL  DE  OBRAS   PÚBLICAS  361 


1.58— Sesión  4S%  en  8  de  abril  de  1890 


Resuelta  la  creación  de  un  paradero  en  Pillanlelbun  en  la  línea 
férrea  de  Victoria  a  Tolten,  sobre  los  terrenos  cedidos  al  efecto 
por  don  Manuel  Novoa,  se  acordó  la  de  los  empleos  de  sub- 
jefes de  la  Sección  de  Ferrocarriles  con  5,000  pesos  anuales,  de 
ayudante  del  arquitecto  de  Talca  i  Curicó  con  1,200,  de  segundo 
inspector  para  los  edificios  de  la  Escuela  Militar  i  de  Artes  i  Ofi- 
cios, de  inspector  de  obras  de  arte  para  la  línea  de  Calera  a  Ligua 
i  de  un  mayordomo  para  el  edificio  del  Ministerio  de  Obras  Pú- 
blica?. 

I  en  seguida  se  aprobó  el  plano  de  la  fachada  principal  del 
Internado  Santiago,  ejecutado  por  el  arquitecto. señor  Villeneuve; 
acordándose  por  último  que  el  Coasejo  sesionara  los  martes  i 
viernes  de  cada  semana. 


J.  M.  VALDES  CARRERA 


P,  HUIDOBRO  H., 

Secietario. 


362  RSOOPILACION  OB  UltJES  I  DKORJSTOS 


H^Q'-^Sesion  4<^.%  eq  15  de  abril  de  1890 


Acordóse: 

1."  Contratar  dos  injenieros  segundos,  ayudantes  para  las  líneas 

férreas  en  construcción,  con  4,000  pesos  anuales  cada  uno,  i  un 
contador  auxiliar  a  cargo  del  almacén  de  la  Dirección  con  2,400 
pesos;  i 

2.°  Aprobar  los  planos  i  perfiles  de  una  variante  en  el  ferro- 
carril de  Pelequen  a  Peumo  entre  San  Vicente  i  Cachapoal;  un 
tipo  de  machones  do  albañilería  para  puertas  de  estaciones;  un 
proyecto  de  malecón  en  Talcahuano  i  otro  de  casa-habitacion 
para  el  Director  del  Museo  Nacional. 

J.  M.  VALDES  CARRERA 

P.  HüIPOBUO  H., 

Secretario. 


DB  LA  DIIBOCIOK  JBinDUIi  DI  OBBAS   nÍBUOAS 


S«S 


X30>— Sesión  47«*i  en  35  de  «brU  de  1890 


9 

A  indiéaoion  del  eonaejero  señor  Liona,  fueron  aprobftdoa  los 
planos  para  la  construcción  de  una  escuela  apícola  en  Chillan 
i  de  una  pública  en  los  Andes  i  el  plano  i  perfil  tipos  pa^a  la 
construcción  de  los  caminos  de  la  República. 

Para  que  la  Sección  de  Hidráulica  formulara  uno  nuevo,  se  1$ 
devolvió  el  proyecto  presentado  para  la  construcción  de  los 
desagües  de  Santiago  por  medio  de  alcantarillas  i  tubos  de  gfreda« 


J.  M.  VALDES  CARRERA 


P.   HüIDOBRO   H., 

Secretario, 
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101.— Sesión  48/,  en  2  de  mayo  de  1890 


El  señor  Intendente  do  Santiago,  después  de  imponerse  del  pro- 
yecto de  desagües  i  olcantarilhidos  de  la  hoya  central  de  la  ciu- 
dad, propuesto  en  la  sesión  anterior,  manifestó  que  se  tenia  pen- 
sado ensanchar  el  servicio  de  agua  potable,  de  modo  que  satisfaciera 
todos  las  necesidades  exi  jidas  incluyendo  las  de  cauces  de  aseoí 
por  lo  cual  se  acordó  desechar,  por  ahora,  la  idea  de  la  cañería 
aproÜar  el  proyecto  de  cauces  en  la  forma  propuesta. 

Se  acordó  ademas  solicitar  del  Ministerio  la  contratación  de  un 
escribiente-archivero  para  la  Sección  de  Ferrocarriles  i  la  autoriza- 
ción necesaria  para  ir  contratando  los  inspectores  de  obras  que 
las  líneas  necesiten. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P,   HüIDOBRO   H., 

Secretario. 


r 
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13k3.~Sesion  49.%  en  30  de  mayo  de  1889 


Ocupándose  de  algunos  proyectos  de  construcción  de  puentes, 
el  Consejo  prestó  su  aprobación  a  los  de  los  esteros  de  Palmilla, 
las  Viñas,  el  Maqui  i  las  Trancas  del  camino  de  Molina  a  la  cor- 
dillora. 

En  seguida  aprobó  asimismo  él  proyecto  de  desagües  de  la  hoya 
central  de  Santiago  discutido  anteriormente,  una  variante  en  el 
trazado  de  la  línea  férrea  de  Talca  a  Constitución  entre  los  kiló- 
metros 34.64*1  i  35.200  i  los  planos  i  perfiles  para  la  estación  de 
Huasco  del  ferrocarril  a  Vallenar. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P.    HülDOBRO   H., 

Secretario. 


47-48 
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les.— Sesión  50.%  en  z8  de  junio  de  1890 


Habiendo  espucsto  el  consejero  señor  Kniídsen,  de  acuerdo  con 
el  consejero  señor  Sobomayor,  que  consideraba  ventajoso  el  que 
se  dividieran  en  secciones  las  líneas  férreas  en  construcción,  i 
habiéndose  opuesto  a  ello  el  consejero  señor  Liona  por  conside- 
rarlo innecesario  i,  hasta  cierto  punto,  de  ningún  resultado  prác- 
tico, se  resolvió  aprobar  el  acuerdo  propuesto  por  aquél. 

Ademas,  el  Consejo  prestó  su  acuerdo  para  solicitar  la  contra- 
tación de  dos  injenieros  auxiliares  con  300  pesos  cada  uno  para  el 
ferroearril  de  Parral  a  Cauquénes,  otros  dos  de  la  misma  catego- 
ría i  sueldo  para  el  de  Calera  a  Ligua,  un  injeniero-ayudante  de 
los  líneas  en  construcción  con  200  pesos  i  un  arquitecto  auxiliar 
para  los  edificios  de  la  Imprenta  Nacional  i  Escuela  Militar,  con 
125. 

Finalmente,  aprobó  varios  proyectos  para  la  provisión  de  agua 
potable  de  Combarbalá,  lUapel,  Petorca,  Casablanca,  Valdivia,. 
Union,  Osomo  i  Castro. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P.    HüIDOBRO  EL, 
SeeraUrío. 
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Frop^e^t»  por  el  iiyeníierGí  señor  Oelok^jca  i  preawtMk  por  la 
Síe^W  i^  Ferrocarriles,  fué  aprobada  una  variaut#  m  el  twpr^ 
cwil  de  ünioB  a  Obwoo,  comprendida  «ntir»  el  rio  PUiwdqqen  i 
la  ciudad  de  Osorno. 

Au^  de  levantar  la  aesion,  fueron  aprohadcM  (ai^liieii  loa  preí» 
J€^^  presentados  por  1%  Sección  reapeotiva  p^rf^  d<M  pwntes 
aobre  loA  eateroai  de  Tonteop  i  Yumb^  en  el  d%partimei>te  de 
Bere. 

J.  SOTOMAYOR  G. 

P.   HUIDOBRO  H., 
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1©S.— Sesión  52.*,  en  8  de  ap:osto  de  1890 


Acordada  la  contratación  de  dos  injenieros-jefes  de  sección  para 
el  ferrocarril  de  Vílos  a  Illapelj  uno  para  el  de  Santiago  a  Melipi- 
11a,  dos  dibujantes  auxiliares  para  el  de  Calera  a  Ligua,  i  de  tres 
njenieros  residentes,  tres  conductores  de  primera  clase  i  tres  de 
segunda  para  la  construcción  de  los  puentes  carreteros  contrata- 
dos, el  Consejo  acordó  representar  al  Supremo  Gobierno  la  conve- 
niencia que  a  su  juicio  habría  para  emprender  por  administración 
i  por  cuenta  fiscal  la  construcción  de  algunos  edificios;  acuerdo 
que  fué  motivado  por  las  consideraciones  aducidas  al  respecto  por 
el  consejero  señor  Liona. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P.   HülDOBRO  H., 

Secretario. 
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IS©— Sesión  53.»,  en  26  de  agosto  de  1890 


Se  acordó: 

1.°  Solicitar  del  Gobierno  la  creación  de  dos  puestos  do  injenie- 
ros-jefes  de  sección  i  un  ayudante  para  el  ferrocarril  de  Tolten 
a  Antilhue,  dos  ayudantes  para  el  de  Victoria  a  Tolten,  uno  para 
el  de  Ovalle  a  San  Marcos  i  otro  para  el  de  Palmilla  a  Aleones; 

2.**  Separar  la  dirección  de  la  línea  férrea  de  Palmilla  a  Aleo- 
nes de  la  de  Pelequen  a  Peumo  i  dividir  la  de  Victoria  a  Osorno 
en  tres  secciones:  del  kilómetro  135  al  233,  de  Valdivia  al  305  i 
del  305  a  Osorno,  agregando  a  la  primera  sección  la  parte  com- 
prendida entre  el  Tolten  i  el  kilómetro  135.  Este  acuerdo  se  tomó 
contra  la  opinión  del  consejero  señor  Liona  i  a  propuesta  del  con- 
sejero seáor  Knudsen,  quien  pidió  se  contratara  un  injenierojefe, 
dos  injenieros  primeros,  dos  segundos,  tres  dibujantes-escribientes 
i  dos  inspectores  de  obras  pora  la  nueva  sección  de  la  línea  de 
Victoria  a  Osorno;  lo  que  fué  acordado; 

3.**  Pedir  la  creación  de  un  puesto  de  ayudante  del  arquitecto 
de  Llanquihue  i  Chiloé; 

4.*  I  aprobar  un  proyecto  de  la  respectiva  Sección  para  modifi- 
car las  defensas  de  los  muelles  de  cabotaje  de  Valparaíso  permi- 
tiendo la  entrada  de  los  trenes  a  los  muelles. 


J.  SOTOMAYOR  Q. 


P.  HuiDOBno  H., 

Spcretavio. 


•w«ip«*iB«aa 
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ld*7.— Seftion  54.%  en  29  dé  ag^to  de  tSpo 


Qaedó  acordado  solicitar  del  Gobierno  la  creación  de  un  puesto 
de  contador,  con  3»000  pesos  anuales,  encargado  de  la  contabilidad 
de  las  líneas  férreas  en  construcción  i  de  dos  de  iiyeniero,  uno  de 
ayudante  primero  i  otro  segundo  para  el  ferrocarril  de  Calera  a 
Ligua. 

Presentado  por  el  consejero  señor  Pottier  un  proyecto  de  cana- 
lización de  la  acequia  del  Qalan  i  conducción  de  las  aguas  de  don 
Vicente  Ruiz  Tagle  dentro  de  la  Quinta  Normal,  fué  aprobado 
bi\jo  su  punto  de  vista  técnico  i  desechado  por  el  económico. 

I  en  seguida  fueron  aprobados  los  proyectos  de  puentes  sobre 
el  rio  Chodvan  en  el  camino  de  Yuugai  a  Tucapel,  sobre  los  este- 
ros Chimbarongo  i  Zanjón  en  el  de  la  Quinta  a  CurictS,  sobre  el 
rio  Mininco  en  el  camino  de  ahí  a  Mulchen  i  un  ante-proyecto 
para  un  templo  en  el  convento  de  las  Carmelitas  de  Vifta  del  Mar. 


J.  SOTOMAYOE  G. 


P.  HülDOBRO  H., 

Seotétarío. 
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168.— Sesión  ss»,  ert  24  de  octubre  dé  légo 


Por  pedido  de  algunos  injenieros-jetes  de  líneas  férreas  en  cons- 
trucción, se  acordó  solicitar  del  Supremo  Gobierno  el  nombra- 
miento de  un  injeniero  ayudante  i  un  dibujante-escribiente  para 
la  de  Parral  a  CauquéneS|  de  un  jefe  de  sección  para  la  de  Victo- 
ria a  Tolten,  de  un  injeniero-ayudante  para  la  de  Calera  a  Ligua, 
de  uno  para  la  de  Pelequen  a  Peumo^  de  otro  para  la  de  fiuasco  a 
Vallenar  i  de  tres  pam  la  de  Vílos  a  lllapel. 


BULOJIO  ALLÉNDES. 


P.  HtríDOBRO  H», 

BeireUrio. 
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lS9.--Sesion  56.*,  en  7  de  noviembre  de  1890 


Habiendo  acordado  prestar  su  acuerdo  para  la  contratación  de 
un  injeniero-ayudante  para  la  línea  férrea  de  Santiago  a  Melipilla 
i  dos  para  la  de  Victoria  a  Tolten,  el  Consejo  aprobó  una  variante 
para  este  ferrocarril  entre  los  kilómetros  40.908  i  46.508  i  otra 
para  el  de  Huasco  a  Vallenar  en  el  punto  denominado  Que- 
brada Honda. 

En  seguida  aprobó  sin  observación  los  proyectos  de  la  Sección 
respectiva  para  los  puentes  carreteros  sobre  el  rio  Chillan  en  el 
camino  a  Tomé,  sobre  el  estero  Quillón  en  el  de  Coyanco  a  Búl- 
nes,  sobre  el  rio  Colorado  en  el  de  Santiago  a  San  José  de  Maipo 
i  sobre  el  estero  Chimbarongo  en  el  de  Chépica  a  San  José  de 
Toro. 

Por  último,  fueron  asimismo  aprobados  los  planos  para  un  hos- 
pital en  Yungai.  oficinas  públicas  en  Coquimbo  i  casa  de  pólvora 
de  Santiago,  elaborados  por  la  Sección  de  Arquitectura. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P.   HUIDOBRü   H., 

3ecirctario. 


■>ii  1  p  i.w 
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3  T^O.— Sesión  57.»,  en  26  diciembre  de  1890 


A  indicación  de  los  respectivos  jefes,  quedo  acordado  el  nom- 
bramiento de  un  dibujante  mas  para  el  ferrocarril  de  Huasco  a 
Vallenar,  de  un  nivelador  para  el  de  Coihue  a  Mulchen  i  de  seis 
inspectores  de  obras  para  el  Dique  de  Talcahuano. 

Fué  aceptada  la  idea  de  ensanchar  la  estación  de  Constitución, 
construyendo  un  malecón  de  defensa  i  los  terraplenes  necesarios 
sobre  el  rio  i  encargando  a  la  Sección  elabore  el  proyecto  i  presu- 
puesto del  caso. 

A  continuación  se  devolvió  a  la  Sección  un  proyecto  de  puente 
sobre  el  Limarí,  para  que  reemplace  la  superstructura  de  roble 
por  una  de  pino  deOregon,  medida  que  en  lo  sucesivo  se  adoptará 
en  todo  puente  que  se  proyecte  desde  Aconcagua  al  norte. 


J.  SOTOMAYOR  G. 


P.   HUIDOBRO   H. 

Síí^rctario. 
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ITl.'-Sesion  58%  en  21  de  marzo  de  1890 


Con  motivo  de  ser  injeniero  titulado  el  actual  Director  de  los 
Ferrocarriles  del  Estado  e  interpretando  el  artículo  6.®  de  la  lei 
orgánica  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas,  el  Consejo  acordó 
que,  dentro  do  la  letra  de  la  lei,  no  podian  ser  miembros  de  él  sino 
los  que  desempeñen  las  funciones  de  injenieros  en  los  Ferrocarri- 
les en  Esplotacion. 

A  indicación  del  coasejero  señor  Santa  María  pidióse  al  Minis- 
terio la  creación  del  puesto  de  inspector  jeneral  de  ferrocarriles 
en  construcción,  con  el  mismo  sueldo  i  viático  del  jefe  de  la  Sección. 

En  atención  al  estado  de  los  trabajos  de  que  están  encargados, 
se  pidió  autorización  para  seguir  utilizando  los  servicios  de  los 
injenieros  contratados  don  Juan  Meyjes,  Antonio  Founaut,  Emi- 
lio Méllate,  Antonio  Beaulier  i  Edmundo  De  Vriendt. 

Finalmente,  fueron  aprobados  los  tres  proyectos  presentados 
por  la  Sección  de  puentes  sobre  el  rio  Cauquénes  i  estero  Potre- 
ro Grande  en  Curicó  i  de  muelle  en  Punta  Arenas. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


P.   HUIDOBRÜ  H., 
SeoreUrío. 
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•  ■    "1» 


178.— Sesión  50.%  en  to  de  ábHl  de  2892 


Por  considerarlo  ventajoso  para  las  obras  públicas,  se  aco^ó 
seguir  utilizando»  por  un  año  i  con  cinco  mil  pesos  anuales,  los  ser- 
vidos del  injeniero  señor  Eujenio  Fabry  de  la  línea  férrea  de  Ova- 
lie  a  San  Marcos,  prorrogar  por  un  mes  el  contrato  del  injeniero 
señor  León  Destabau  de  la  comisión  Cordemoy  i  crear  el  puesto 
de  tenedor  de  libros,  con  cuatro  mil  pesos  anuales,  de  la  Dirección 
de  Obras  Públicas. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Ekriqüb  Barrazá  o. 

Béerstarío. 


376  RECOPILACIÓN  DB  LEYES  I  DECRETOS 


lT3»—Sesion  6o.*,  en  14  de  mayo  de  1892 


A  propuesta  del  séuor  Ministro,  se  acordó  prorrogar  ol  contrato 
del  injeniero  señor  Cordemoy,  quien  seguirá  sus  estudios  sobre  el 
rio  Imperial  i  cesará  en  su  contrato,  previo  desahucio  de  seis  meses. 

En  seguida  se  resolvió  solicitar  la  creación  de  los  empleos  de 
jefe  de  inspectores  del  Dique  de  Talcaliuano,  liquidador  do  la 
Sección  de  Arquitectura,  cinco  cuidadores  de  edificios  paralizados 
i  un  tenedor  de  libros  para  la  Ajencia  de  Ferrocarriles. 

Presentado  por  el  señor  Budge  su  proyecto  do  malecón  en 
Iquique,  hecho  por  encargo  de  la  Junta  de  Gobierno,  obtuvo  su 
aprobación. 

Sin  observaciones  fueron  aprobados  los  proyectos  de  la  Sección 
respectiva  para  transformar  el  Liceo  de  San  Fernando  i  construir 
los  Tribunales  de  Iquique. 

Según  lo  espuesto  por  la  Sección  de  Ferrocorriles  se  acordó 
trasladar  del  kilómetro  11  al  18 -¡-200  el  paradero  de  Unicayen; 
cambiar  por  el  de  Quella  el  nombro  de  la  estación  de  Perqui- 
lauquen  en  la  línea  de  Parral  a  Cauquénes  i  aprobar  las  variantes 
que  siguen  en  las  líneas  que  se  espresan:  entre  los  kilómetros 
40  +  908  i  46+508  do  la  do  Victoria  a  Tolten;!  entre  los  248  i  302 
de  la  de  Valdivia  a  Pichi-llopuUi;  entre  Pilmaiquen  i  Osorno,  de 
la  de  Pichi-Ropalli  a  Osorno;  entre  los  39  i  48  de  la  do  Union  a 
Ropaco  i  cinco  pequeñas  variantes  ep  la  do  Valdivia  a  Antilhue, 


D,  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Bauiiaza  0., 

Bccrotarioi 


DE  LA  DIRECCIÓN  JBNERAL  DE  OBRAS    PIJTBLICA  377 


IT-áz-— Sesión  61»,  en  30  de  mayo  de  1892 


La  mayor  parte  de  la  sesión  se  ocupó  en  discutir  los  proyectos 
presentados  por  los  consejeros  señores  Budge  i  Martínez  para  un 
muelle  en  Pisagua,  uniendo  el  islote  que  hai  frente  a  la  estación  i 
para  un  servicio  de  desagües  por  simple  gravitación  en  Iquique,  res- 
pectivamente; los  que  fueron  aprobados,  comisionándose  al  señor 
Martínez  para  estudiar  una  diminución  en  el  largo  del  muelle  del 
señor  Budge,  para  con  lo  economizado  hacer  un  muelle  de  pasaje- 
ros donde  está  la  Aduana. 

Los  proyectos  del  consejero  señor  Donoso  para  reconstruir  la 
Escuela  núra.  1  de  Santiago  i  terminar  la  de  Artes  i  Oficios  fue- 
ron también  aprobados. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Barraza  O., 

iSccrctAiio. 
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l.'75*'-7Sesion  69.^  en  S  de  junio  de  l9» 


Reotíficada  el  aeta  en  la  parte  relativa  al  monto  del  presupues- 
to de  la  cañería  de  desagües  i  eontra-ineendios  de  Iquique,  el 
Oonsejo,  para  finiquitar  los  continuos  reclamos  del  contratista  del 
ferroeanil  de  Parral  a  Cauquénes  con  motivo  de  la  interpretación 
del  perfil  tipo  de  terraplenes  formados  con  tierra  del  lado,  llegó  a 
la  conclusión  de  que  toda  esa  clase  de  terraplenes,  esceptuado  el  de 
Perquilauquen,  se  ab<»iará  sin  transporte  siempre  que  el  cubo  por 
metro  corrido  no  exceda  de  siete  metros  i  con  transporte  en  todo 
el  cubo  excedente. 

A  continuación  el  consejero  señor  Martines  presentó  i  obiuvo 
que  se  aprobeuran  los  planos  i  presupuestos  para  ccnstruir  un 
puente  sobre  el  estero  de  Viña  del  Mar,  p€ura  reparar  el  muelle  de 
Castro  i  para  reconstruir  el  de  Ancud. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Barrazá  O., 

SMrtterio. 
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1"70.— Sesión  63.%  en  6  de  agosto  de  1892 


El  consejero  señor  Santa  María  espuso  que  el  injeniero  contra- 
tado seftor  Perón  desistia  de  su  reclamo  interpuesto  por  daños 
sufridos  el  28  de  agosto  de  1891,  siempre  que  se  le  prorrogue  por 
dos  meses  su  contrato;  a  lo  que  el  Consejo  prestó  su  aprobación 
por  unanimidad. 

El  consejero  señor  Martinez  presentó  un  proyecto  para  dotar 
de  agua  potable  a  Curepto,  el  que  fué  aprobado,  quedando  cons- 
tancia de  que  aquella  Municipalidad  debia  estudiar  los  derechos 
que  tuviese  a  las  aguas  del  estero  del  Guanaco  i  de  que  no  habria 
inconveniente  para  suprimir  el  estanque  de  distribución. 

El  mismo  señor  consejero  presentó  otro  presupuesto  para  un 
muelle  en  Pisagua,  disminuyendo  el  largo  del  proyectado  por  el 
consejero  señor  Budge,  el  que  fué  rechazado.  Aprobóse  asimismo 
la  construcción  de  un  muelle  de  pasajeros  frente  a  la  Aducma. 

Dándose  cuenta  de  la  solicitud  en  que  el  jerente  de  la  sociedad 
Población  Vergara  pedía  permiso  para  construir  un  puente  de 
fierro  en  lugar  de  uno  de  albañileria  en  Viña  del  Mar,  le  fué  éste 
concedido,  con  la  condición  de  que  los  estribos  sean  de  mampos- 
teria  i  la  calzada  de  8.50  metros  de  ancha 


IX  V.  SANTA  MARÍA. 


Enbiqus  Bakbaza  (X, 

S^cret^rio. 
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d-TT'— Sesión  64.',  en  20  de  agosto  de  1892 


A  indicación  del  consejero  señor  Santa  Maria  se  acordó  contra- 
tar un  reemplazante,  mientras  dura  la  licencia  de  que  goza  el 
contador-cajero  de  la  Dirección  de  Obras  Fiscales  de  Valparaíso 
i  un  injeniero  civil  i  mecánico  para  el  amparo  de  la  línea  férrea 
de  Vílos  a  Illapel  i  para  que  arme  las  perforadoras  del  túnel  de 
Cabilolen. 

A  indicación  del  consejero  señor  Muxica,  se  acordó  acceder  a  lo 
solicitado  por  los  vecinos  para  crear  los  paraderos  de  Púa  i  Pillan- 
lelbun  en  el  ferrocarril  de  Victoria  a  Temuco,  ensanchar  la  esta- 
ción de  Antilhue  del  ferrocarril  de  Temuco  a  Valdivia  i  modificar 
el  perfil  del  de  Parral  a  Cauquénes  entre  las  estacas  23,000  i 
26,640. 

A  indicación  del  consejero  señor  Martínez,  se  resolvió  aprobar 
los  planos  i  presupuestos  para  reparación  del  muelle  de  Los  Vílos 
í  recomendar  la  construcción  de  un  malecón  do  defensa  contra  el 
estero  del  mismo  nombre  en  el  pueblo  de  Corral,  desechando  los 
estacados  propuestos  por  el  injeniero  de  la  provincia. 

I  a  indicación  del  consejero  señor  Donoso,  se  apiobaron  los 
proyectos  de  la  respectiva  Sección  para  un  edificio  en  el  Resguar- 
do de  los  Queñes  i  para  cubrir  i  dividir  el  patio  del  edificio 
que  ocupan  el  Consejo  de  Enseñanza  Técnica  i  las  Sociedades  de 
Fomento  Fabril  i  de  Minería,  declarándose  que  la  ejecución  de 
este  trabajo  era  inconveniente,  porque  desmejoraría  el  edificio. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enrique  Barraza  O., 

Secretario. 
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d.78«~Se8ion  6s%  en  27  de  a£:o8to  de  1892 


Por  haber  el  consejero  señor  Badge  reclamado  del  acuerdo  que 
crea  los  paraderos  do  Púa  i  Pillantelbun,  el  señor  Ministro  propu- 
so que  a  todo  paradero  que  se  creo  en  los  ferrocarriles  del  sur  se 
les  dé  una  estension  de  800  x  125  metros  i  de  1,000  X 150  a  las 
estaciones,  lo  que  fué  aprobado. 

Dándose  lectura  a  una  nota  de  la  Sección  de  Hidráulica,  en  la 
que  se  propone  modiKcar  el  proyecto  de  provisión  de  agua  pota- 
ble de  Linares,  se  acordó  no  aprobar  la  modificación  propuesta, 
en  vii$tá  de  que  siempre  la  falta  de  cumplimiento  de  las  Munici- 
palidades respecto  a  los  derechos  de  agua  que  ofrecen  importa 
una  trascendental  modificación  de  los  presupuestos. 

En  vista  de  lo  espuesto  por  el  consejero  señor  Santa  María,  se 
declaró  que,  según  acuerdo  ya  tomado,  ademas  del  trasporte  debia 
abonarse  la  excavación  al  hacerse  los  terraplenes  del  ferrocarril 
de  Parral  a  Cauquénes. 

Acerca  de  la  solicitud  en  que  el  contratista  del  ferrocarril  de 
Victoria  a  Temuco  cobra  el  valor  de  250  a  300  metros  cúbicos  de 
madera  destruida  con  la  caida  del  puente  sobre  el  Quillen,  el 
Consejo  autorizó  a  la  Dirección  para  investigar  la  responsabilidad 
de  los  injenieros  La  Mahotiere  i  Álvarez,  antes  de  resolver. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enbiqub  Barrazíl  o., 

Seoretarío. 
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IT©.— Sesión  66/,  en  26  de  setiembre  de  1892 


Con  el  informe  ele  la  Sección  de  Ferrocarriles  se  acordó  crear 
un  paradero  en  Tunca,  kilómetro  23  del  ferrocarril  de  Pelequen 
a  Peumo,  a  solicitud  de  los  vecinos  de  Caupolican;  variar  el  tra- 
zado del  ferrocarril  de  Coihue  a  Mulchen,  entre  las  estacas  21  +  190 
i  22  +  50;  reducir  la  lonjitud  de  los  puentes  Curipeumo,  Titinvilo, 
Unicaven  1  i  Unicaven  2  i  dividir  en  dos  de  40  metros  el  de  Coi- 
po  i  en  uno  de  10  i  otro  de  20  el  de  Taquera!,  todos  del  ferroca- 
rril de  Parral  a  Cauquénes. 

Dióse  cuenta  en  seguida  de  un  proyecto  de  muelle  de  pasajeros 
en  Valparaíso,  mandado  estudiar  por  el  Ministerio;  de  una  pro- 
puesta del  consejero  señor  Martínez  en  el  sentido  de  crear  un 
puesto  de  injeniero  inspector,  dos  auxiliares  primeros  i  dos  segun- 
dos, un  inspector  de  mezcla  i  un  sirviente  de  inspectores  para  el 
Dique  de  Talcahuano,  la  que  fuó  aprobada;  i  de  una  modificación 
propuesta  por  el  contratista  de  aquel  Dique,  por  la  cual  se  dismi- 
nuiría el  grueso  de  los  muros  de  la  fosa  de  carena,  se  aumentaría 
el  ancho  de  la  plataforma  i  se  terraplenaría  una  superficie  apro- 
ximada de  2,800  metros  cuadrados. 


V.  dAvila  larrain. 


Enrique  Barraza  O., 

Seoretftrio. 
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180«-^Mion  67.%  en  22  de  octubre  de  1892 


A  indicación  del  señor  Ministro,  quedaron  para  segunda  discu- 
sión un  anteproyecto  para  dotar  de  agua  la  parte  central  de  San- 
tiago i  un  proyecto  para  una  dársena  de  abrigo  en  Iquique,  ambos 
del  consejero  señor  Martínez. 

En  vista  de  lo  espuesto  por  el  consejero  señor  Santa  María,  se 
resolvió  .contratar  dos  injenieros  mas  para  la  comisión  que  estu- 
dia los  puertos  de  Picbelemu,  Talcabuano  e  Imperial,  a  cargo  del 
señor  Oordemoy;  un  inspector  para  el  servicio  de  agua  potable  de 
San  Fernando  i  otro  para  el  edificio  de  la  Escuela  de  Artes  i  Ofi- 
cios. 

Para  facilitar  la  navegación  de  los  ríos  Filmaiquen  i  Bueno 
se  aprobó  una  moción  del  consejero  señor  Muxica,  tendente  a  bacer 
de  tres  tramos  en  vez  de  dos  los  puentes  del  ferrocarril  de  Pichi- 
Bopulli  a  Union  i  Osomo,  proyectados  sobre  aquellos  rios,  acon- 
sejando la  ejecución  de  mayores  estudios  i  reconocimientos. 

En  cuanto  a  la  presentación  de  los  señores  Lévéque  i  La  Motte 
para  ejecutar  varias  obras  de  mejoramiento  en  el  puerto  de  Valpa- 
raiso,  por  valor  de  26.879, 864  pesos  é3  centavos,  se  dejó  pendien- 
te su  discusión  hasta  obtener  algunos  datos  de  imprescindible  ne- 
cesidad. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enrique  Babraza  O., 

Secretario. 


3B4  RBOOPILAOION  DK  LEYES  I  DBORBTOB 


181— Sesión  68.%  en  12  de  noviembre  de  1892 


Habiéndose  previamente  declarado  que  el  acuerdo  para  hacer 
de  tres  tramos  los  puentes  sobre  el  Filmaiquen  i  el  Bueno  era 
definitivo,  se  resolvió  contratar  dos  injenieros  ayudantes  para  la 
comisión  del  injeniero  señor  Cordemoy. 

Presentado  un  proyecto  de  ensanche  del  hospital  de  San  Felipe, 
el  Consejo  le  prestó  su  aprobación,  no  sin  dejar  constancia  de  que 
sus  condiciones  hijiénicas  dejarían  mucho  que  desear. 

Puestos  en  discusión  los  dos  ante-proyectos  presentados  por  la 
Sección  de  Hidráulica  para  el  saneamiento  de  la  hoya  central  de 
Santiago  por  medio  de  un  sistema  racional  de  desagües,  se  aprobó 
el  que  lo  realiza  con  una  red  completa  de  cañerías  con  presión 
suficiente  para  los  incendios,  no  obstante  las  observaciones  del 
señor  Cordemoy,  que  habria  deseado  la  adopción  de  un  colector 
visible  para  coda  calle  i  las  del  señor  Cousin  para  que  las  cañerías 
corran  por  dentro  de  las  acequias  existentes,  con  empalmes  en 
las  calles  de  sur  a  norte. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enriqu£  Baeraza  0.> 

Secretario. 
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182«*-^^on  69.%  en  3  de  diciembre  de  1892 


Modificada  el  acta  de  la  última  sesioa  en  la  parte  relativa  al 
presupuesto  de  las  obras  de  desagües  de  la  hoya  central  de  San- 
tiago, se  dio  cuenta: 

1.^  De  una  nota  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  en  que  solicifca 
la  contratación  de  un  escribiente  para  el  de  Valdivia  a  Pichi- 
Ropulli,  la  que  fué  aprobada. 

2.^  De  una  solicitud  en  que  el  contratista  *  del  ferrocarril  de 
Parml  a  Cauquénes  propone  ciertas  modifícaxsiones  de  su  contrato, 
tendentes  a  reemplazar  el  cierro  de  adobe  de  las  estaciones  por 
uno  de  madera,  a  lo  que  se  creyó  conveniente  acceder. 

S.""  De  una  nota  de  la  Sección  de  Hidráulica,  por  la  que  se  pro* 
pone  aumentar  en  tres  inspectores  mas  los  de  obra  con  que  cuenta 
el  dique  de  Talcahuano,  la  que  fué  desochada. 

4.^  De  las  condiciones  jeneralcs  a  que  deben  someterse  los  con- 
tratistas de  estanques  i  colocación  de  cañerías  para  agua  potable, 
las  que  fueron  aprobadas  con  algunas  modificaciones 

5.^  I  del  proyecto  de  dársena  de  abrigo  para  Iquique,  presen- 
tado anteriormente  por  la  respectiva  Sección,  el  que  quedó  para 
ser  tratado  en  una  sesión  especial. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Barraza  O., 

Secretorio. 


886  KBOOFILáaiON  DB  LITIS  I  D10RBT08 


186.^Sestott  70.%  en  7  de  enero  de  X893 


Con  motivo  de  varios  oficios  de  las  Secciones  de  Hidráulica  i 
Arquitectnra  i  en  uso  de  la  facultad  conferida  por  el  ort  4.^  de 
la  lei  de  26  de  enero  de  1888,  se  acordó  contratar  el  siguiente 
personal  de  empleados:  dos  injenieros  para  puentes,  dos  para  mue- 
lles» un  dibtgante  i  un  escribiente  para  caminos»  un  administra- 
dor-cajero, un  guarda-almacenes  alistador»  dos  inspectores  i  un 
portero  para  la  canalización  del  Mapooho»  un  arquitecto  para  la 
provincia  de  Maule,  uno  para  las  de  linares  i  Kuble»  uno  .para 
las  de  Malleco  i  Cautín»  un  inspector  de  primera  clase  para  cada 
uno  de  los  edificios  del  Internado  Santiago»  Escuela  de  Artos  i 
OfícioA»  Escuela  San  Miguel»  Escuela  de  Viña  del  Mar»  de  la  Ma- 
triz de  Valparaíso  i  de  Ovalle»  un  inspector  de  segunda  clase  para 
la  cárcel  de  San  Bernardo»  de  San  Fernando»  Escuela  de  Molina» 
de  Melipilla  i  Normal  de  Preceptoras  de  Chillan  i  uno  de  tercera 
para  la  Escuela  de  Maullin. 

En  seguida  fueron  aprobados  un  proyecto  para  dos  escuelas  en 
el  cerro  de  Yungai  de  Valparaíso»  una  solicitud  de  vecinos  para 
convertir  en  estación  el  paradero  de  Población  en  la  línea  de  Pal- 
milla a  Aleones  i  otra  por  la  cual  se  pedia  la  orea^cion  de  una  es- 
tación en  el  Marco»  kilómetro  54  del  ferrocarril  de  Santiago  a 
Melipilla. 


V.  DAVILA  LARRAIN. 


Enrique  Barraza  O.» 

Secretario. 
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164 — Sesión  71.%  en  12  de  enero  de  Z893 


Revisando  el  personal  técnico  i  administrativo  que  debe  aten- 
der los  ferrocarriles  en  construcción  durante  el  presente  año,  el 
Consejo  introdujo  algunas  modificaciones  en  la  planta  propuesta. 

Para  la  reparación  i  construcción  de  puentes,  estudios  e  insta- 
lación de  agua  potable,  resolvió  en  seguida  contratar  el  mismo 
personal  del  año  último,  agregando  un  inspector  de  agua  potable 
para  San  Fernando,  Curicó,  Linares,  Cauquénes  i  lomó  i  ademas 
un  dibujante. 

Autorizó  también  la  contratación  de  un  guardián  para  el  edifi- 
cio de  la  Escuela  Militar  i  de  un  contador  para  que  colabore  con 
el  Inspector  de  la  contabilidad  de  los  ferrocarriles  en  la  liquida- 
ción de  la  Compañía  Constructora  de  los  mismos. 

I  terminó  prestando  su  aprobación  a  la  variante  solicitada  por 
el  concesionario  del  ferrocarril  trasandino  por  Antuco,  haciéndolo 
arrancar  de  la  estación  de  Cabrero  en  vez  de  la  de  Yumbel. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enüique  Barraza  o., 

Secretario. 


S88  BIOOPILAOION  DK  LER9  I  DMltBIO0 


.-—Sesión 


El  OonsejOy  en  conformidad  al  acaerdo  tomado  en  sesión  de  12 
de  noviembre  del  afto  próximo  pasado,  entró  a  ocuparse  del 
examen  del  nuevo  presupuesto  para  los  desagües  de  la  hoya  cen- 
tral de  Santiago,  presentado  por  la  Sección  do  Hidráulica. 

Dicho  presupuesto  íüé  aprobado  en  todas  sus  partes,  coh  escep- 
cion  del  precio  asignado  al  transporte  del  metro  cúbico  de  desmon- 
te, que  debe  aumentarse  de  cincuenta  centavos  a  un  peso. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Barraza  O., 

Secretario. 
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3  86.— Sesión  73.%  en  15  de  abril  de  1893 


Se  di<5  cuenta: 

1.®  De  una  solicitud  de  vecinos  para  que  se  cree  el  paradero 

El  Cajón  en  la  línea  de  Victoria  a  Temuco:  aprobada  siempre  que 

los  propietarios  cedan  el  terreno  necesario. 

2.*  De  una  solicitud  de  vecinos  para  que  se  cree  el  paradero 
Palos  Quemados  en  la  línea  de  Calera  a  Ligua  i  Cabildo:  apro- 
bada en  la  misma  condición  que  la  anterior 

a.**  De  un  oficio  de  la  Sección  de  Hidráulica  proponiendo  el 
personal  de  amparo  de  la  línea  de  Ovalle  a  San  Marcos:  aprobado 
sin  observación. 

4.^  De  un  informe  de  la  Sección  de  Hidráulica  sobre  un  pro- 
yecto de  desagües  para  Concepción  mandado  estudiar  por  la 
Municipalidad:  aprobado  con  algunas  modificaciones. 

5.®  De  un  proyecto  de  provisión  de  agua  potable  de  Buin, 
estudiado  por  la  Sección  de  orden  del  Ministerio:  rechazado  hasta 
que  la  Municipalidad  no  haya  adquirido  el  agua  necesaria. 

6.*  De  un  proyecto  de  defensa  de  Petorca  estudiado  por  la 
Sección  de  Hidráulica:  aprobado. 

7.*  De  un  proyecto  para  la  terminación  de  la  cárcel  de  Trai- 
guén presentado  por  la  Sección  de  Arquitectura:  aprobado. 

8.^  De  un  oficio  de  la  misma  Sección  en  que  pide  sueldos  inso- 
lutos para  el  inspector  jeneral  de  edificios:  aprobado. 

Finalmente,  quedó  acordada  una  comisión  compuesta  de  un 
injeniero  1.^  dos  2.^  i  un  ayudante  para  la  mensura  e  hijuelacion 
de  las  tierras  fiscales  de  Osorno,  pedida  por  el  Ministerio  de  Obras 
Públicaa 


D.  V.  SANTA  MABIA. 


Enbiqüb  Bab&aza  0.| 

Seoretatio. 


890  RflOOPILAOION  DB  LBT198  I  DflOBSTOS 


IS*?.— Sesión  74.*,  en  6  de  mayo  de  Z893 


Para  que  se  comprometieran  a  ceder  el  terreno  necesario,  se  de- 
volvieron a  los  interesados  las  solicitudes  en  que  piden  la  creación 
de  los  paraderos  de  Hualve  e  Infiernillo,  en  las  líneas  de  Parral  a 
Cauquénes  i  de  Talca  a  Constitución. 

A  petición  del  jefe  de  la  línea  de  Coihuo  a  Mulchen,  del  de  la 
Sección  de  Ferrocarriles  i  del  contador  do  la  Calera  a  Ligua  i 
Cabildo,  se  acordó,  respectivamente,  pagar  al  personal  técnico  de 
la  primera  los  sueldos  que  tenian  antes  del  1.°  de  setiembre  de 
1891;  contratar  dos  niveladores  i  un  inspector  de  obras  de  arte 
para  la  misma  i  aumentar  el  sueldo  de  este  ultimo  empleado, 
reduciendo  al  efecto  el  del  cajero. 

Presentados  los  reconocimientos  jeoiójicos  mandados  a  hacer 
en  los  rios  Bueno  i  Pilmaiquon,  se  optó  por  el  sistema  tubuUir  en 
la  construcción  de  los  puentes  que  ahí  necesita  la  línea  de  Pichi- 
BopuUi  a  Union  i  Osorno. 

Para  la  reparación  de  puentes  se  resolvió  contratar  un  conduc- 
tor mas  con  1,800  pesos  anuales. 

Fueron  aprobados  los  dos  proyectos  presentados  para  construir 
ol  edificio  de  Correos  i  Telégrafos  de  Iquique  i  para  terminar  el 
de  la  Gobernación  de  Rengo. 

Para  vijilar  la  terminación  de  la  cárcel  de  Traiguén  i  desempe- 
ñar las  comisiones  que  ahí  se  le  encomienden  se  autorizó  la  con- 
tratación  de  un  arquitecto,  por  la  suma  alzada  de  4,000  pesos. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Barraza  O., 

SMntario. 


^" 
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:i86.~Sesion  75.*,  en  27  de  mayo  de  X893 


Una  vez  aprobada  una  variante  entre  las  estacas  6  +  830  i  13  + 
674  del'  ferrocarril  de  Talca  a  Constitución,  que  permitiría  el 
cambio  a  Piedra  del  Lobo  del  puente  sobre  el  Maulo  proyectado 
en  Banco  de  Arena  i  aplazada  la  solicitada  por  la  Compañía  dol 
Ferrocarril  Trasandino  Clark,  en  el  trazado  de  la  Cumbre,  el  Con- 
sejo prestó  su  acuerdo: 

1.^  A  la  contratación  de  un  contador  guarda-almacenes  i  un  ca* 
jero  pagador  para  la  línea  de  Parral  a  Oauquénes; 

2.^  A  un  proyecto  de  muelle  de  carga  i  pasajeros  estudiado  por 
la  Sección  respectiva  para  el  puerto  de  Taltal; 

8.^  Al  aplazamiento  de  los  ante-proyectos  de  la  respectiva  Sec- 
ción para  dos  muelles  en  Pichilemu  i  Luco; 

4.^  A  la  contratación  de  un  inspector  para  los  trabajos  del  puen- 
te f)uble  en  Chillan; 

5.^  I,  oon  algunas  modificaciones,  a  un  proyecto  confeccionado 
por  la  Sección  de  Arquitectura  para  terminar  la  cárcel  de  San 
Femando. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enriqur  Barbaza  o., 

Seoretarío. 
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18S.— Sesión  76.%  en  26  de  junio  de  1893 


Vista  la  solicitud  en  que  don  José  B.  Cortes  pido  la  creación 
del  paradero  de  El  Melón  en  la  línea  férrea  de  Calera  a  Ligua, 
se  acordó  acceder  a  ella,  fijándolo  entre  las  estacas  11  +  300  i 
11,600. 

En  vez  del  puesto  de  ínjeniero  auxiliar  de  muelles  con  5,000 
pesos  de  que  hace  renuncia  el  contratado  don  Justo  Lardinoy,  se 
acordó  contratar  otro  con  2,400  pesos  anuales. 

Mientras  no  se  indique  la  suma  destinada  a  él,  se  acordó  archi- 
var el  proyecto  presentado  por  la  Sección  de  Hidráulica  para  do^ 
tar  de  agua  potable  a  Lebu. 

Se  aprobó  el  proyecto  presentado  por  la  Sección  de  Arquitec- 
tura para  hacer  un  faro  en  Punta  Carranza. 

A  pedido  del  consejero  señor  Donoso  se  acordó  contratar  un 
inspector  para  los  trabajos  de  la  cárcel  de  Traiguén. 

Ocupándose  de  la  solicitud  de  la  Compañía  del  Ferrocarril  Tra« 
sandino  Clark  Limitada,  de  que  se  dio  cuenta  en  otra  sesión,  se 
acordó  no  recomendar  la  variante  propuesta  hasta  no  hacer  nue- 
vos  estudios  comparativos. 

En  cuanto  a  los  ante-proyectos  presentados  para  la  construc- 
ción de  muelles  en  Fichilemu  i  Llico,  fué  aprobado  el  de  aquél  i 
aplazada  la  consideración  de  éste  hasta  que  no  se  haga  un  reco- 
cimiento  completo  del  subsuelo. 

Oida  la  esposicion  hecha  por  el  consejero  señor  Martínez  sobre 
la  modificación  introducida  en  los  proyectos  de  puentes  sobre  el 
Teño  i  el  Loncomilla,  se  pasó  a  aprobar  el  cambio  de  la  supers- 
tructura del  puente  sobre  el  Nuble,  en  vista  de  las  esplicaciones 
dadas  por  el  mismo  señor  consejero. 


V.  DÁVILA  larrain. 


Ekbiqüe  Babbaza  o. 

SeortUrío. 
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1©0.— Sesión  77-%  en  3  de  julio  de  1893 


Se  dio  cuenta: 

].•  De  varios  proyectos  estudiados  por  la  Sección  respectiva 
uno  para  muros  de  represa  en  las  lagunas  del  río  Huasco,  que  fué 
aprobado  recomendándose  hacer  otro  tanto  con  el  rio  Coquimbo; 
otro  de  defensa  contra  el  estero  Zamorano  para  San  Vicente,  que 
también  fué  aprobado  i  dos  para  un  puente  de  madera  o  flerro 
sobre  el  rio  Colorado  en  el  camino  de  Sant¡ag(j  a  San  José  de  Mai- 
po,  igualmente  aprobado. 

2.*  De  dos  proyectos  presentados  por  la  Sección  de  Ferroca- 
rriles: para  un  puente  sobre  el  estero  Cuinco  en  la  linea  de  Pichi- 
Ropulli  a  Osomo  el  uno  i  para  cambiar  por  una  de  fierro  la  su- 
perstructura de  madera  del  puente  Rosario  en  la  de  Parral  a 
Cauquénes,  el  otro;  los  que  fueron  aprobados,  fijándose  para  el  pri- 
mero un  tramo  de  30  metros. 

I  a  indicación  del  consejero  señor  Donoso  se  autorizó  la  con- 
tratación de  un  dibujante  que  haga  los  planos  do  transformación 
de  los  talleres  do  la  Casa  de  Moneda. 


V.  DAVILA  LAREAIN. 


Enrique  Babbaza  O., 

Secretario. 
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394  RBOOPILACION  DB  LWEB  I  BBORJTTOS 


1  SI.— Sesión  78  *,  en  2Z  de  julio  de  xdgs 


Por  la  gran  economía  de  tiempo  a  que  la  modificación  da  lugar, 
se  convino  en  cambiar  por  cepa8  de  pilotes  con  tornillos  los  ma- 
chones  do  albañilería  proyectados  para  los  puentes  de  Curipeu- 
mo,  Titinvilo,  Unicaven,  Coipo  i  Taqueral  del  ferrocarril  de  Pa- 
rral a  Cauquénos. 

Para  disminuir  oí  cubo  de  los  terraplenes  se  aprobó  la  variante 
proyectada  en  el  ferrocarril  de  Coihue  a  Mulchen  entre  los  kiló- 
metros 24,600  i  25,600. 

Por  el  tiempo  que  sean  necesarios,  quedó  acordada  la  contrata- 
ción de  dos  inspectores  para  el  agua  potable  de  Rengo  i  Talca- 
huano,  de  uno  para  el  puente  de  Coquimbo  en  La  Serena  i  de 
un  dibujante  para  la  comisión  Cordemoy. 

Según  lo  acordado  en  otra  sesión,  el  consejero  señor  Martínez 
espuso  que  creia  mas  conveniente  angostar  que  no  disminuir 
el  muelle  de  Pichilemu,  lo  que  fué  aprobado. 

En  vista  de  lo  espuesto  por  el  consejero  señor  Martínez  i  por 
el  señor  Cordemoy,  quedó  para  otra  sesión  el  eátudio  del  proyec- 
to de  la  Sección  de  Hidráulica  para  el  mejoramiento  del  puerto 
de  Iquique. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enrique  Barbáza  O., 

Secretario. 
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102»— Sesión  79/,  en  2  de  agosto  de  1893 


Después  de  autorizada  la  contratación  do  un  in^^pector  para  el 
puente  Cautín  en  Lautaro,  la  Sección  «le  Hidráulica  presentó 
varios  proyectos  a  la  consideración  del  Consejo:  uno  de  abasteci- 
miento de  agua  potable  de  Iquique,  que  fué  dado  en  estudio  a  las 
Secciones  de  Ferrocarriles  i  Arquitectura;  dos  ante-proyectos  de 
agua  potable  para  Quilpué,  acordándose  recomendar  la  adopción 
del  agua  de  Las  Piedras  i  desechar  la  de  la  La  Poza  Azul;  i  un 
proyecto  para  mejorar  el  servicio  de  agua  potable  de  Quirihue, 
que  también  fué  aprobado. 

La  Sección  de  Arquitectura  presentó  los  siguientes  proyectos, 
que  merecieron  la  aprobación  del  Consejo:  de  muralla  de  circunva- 
lación de  la  Escuela  Naval,  de  baranda  del  Mapocho,  de  un  desin- 
fectorio público  para  Santiago  i  de  terminación  de  la  cárcel  de 
Molina. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enrique  Barraza  O., 

Secretario, 
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lQ3.-*Sesion  8o/j  en  26  de  agosto  de  1893 


Se  dio  lectura: 

l.^  A  un  oficio  del  contratista  del  Dique  de  Talcahuano,  por  el 
que  ofrece  disminuir  el  espesor  del  radier  i  aumentar  los  terraple- 
nes, sobre  lo  cual  se  acordó  aceptar  la  disminución  i  desechar  el 
aumento. 

2,^  A  un  oficio  de  la  Sección  de  Hidráulica  en  que  se  pide  el 
tercer  barco-compuerta  para  aquel  Dique,  cuya  adquisición  se 
acordó  recomendar  al  Ministerio. 

3.*^  A  dos  oficios  de  la  Sección  de  Arquitectura,  de  los  cuales 
fué  aprobado  el  que  pedia  un  director  i  un  inspector  para  el  Faro 
de  Punta  Carranza  i  denegado  el  que  proponia  elevar  a  arqui- 
tecto 1.**  al  contratado  don  Luis  Pacheco. 

4.^  A  un  oficio  del  ¡efe  de  la  línea  férrea  de  Parral  a  Cauqué 
nes,  en  que,  a  causa  del  nuevo  impulso  que  se  piensa  dar  a  los 
trabajos,  pide  un  nivelador  mas  i  aumento  de  sueldo  para  el  inje- 
niero  1 .",  a  lo  que  se  accedió. 

5.®  A  un  informe  favorable  de  las  Secciones  de  Ferrocarriles  i 
Arquitectura  sobre  el  presupuesto  del  proyecto  para  dotar  de 
agua  potable  a  Iquique;  el  que  fué  agregado  a  los  demás  antece- 
dentes. 

6.®  De  un  informe  del  injeniero  señor  Cordemoy  sobre  el  réji- 
men  de  las  arenas  en  Iquique,  por  el  cual  se  prueba  que  la  pro- 
yectada unión  de  la  Isla  con  el  Continente  no  producirá  el  em- 
baucamiento del  canal.  Se  agregó  a  los  antecedentes. 

Después  se  fijó  un  plazo  de  60  dias  para  copiar  los  planos  de 
particulares  en  conformidad  a  los  artículos  10  i  11  de  la  lei  de 
26  de  enero  de  1888;  fué  aprobado  el  ante-proyecto  del  consejero 
seftor  Martínez  para  un  muelle  en  Llioo  con  cepas  sobre  rocas  a 
flor  de  agua,  como  también  los  planos  i  presupuestos  de  la  Sección 
respectiva  para,  terminar  las  cárceles  de  San  Bernardo  i  Boin, 

V,  DAVILA  LARRAIN. 

Enrique  Babraza  O., 

S«oretarÍ04 
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1S4.— Sesión  8z.%  en  z.<»  de  setiembre  de  1893 


El  consejero  sefior  Donoso  hizo  algunas  observaciones  sobre  el 
pavimento  de  madera  con  base  de  concreto  adoptado  en  la  sesión 
anterior  para  las  celdas  de  la  cárcel  de  Buin  i  terminó  oponién- 
dose a  él,  por  lo  cual  se  creyó  necesario  oir  el  dictamen  de  la  Di- 
rección de  Prisiones  antes  de  resolver. 

En  seguida  el  Consejo  acordó  pedir  la  contratación  de  un  ins« 
pector  para  la  Escuela  de  Rengo;  aprobar  un  proyecto  de  desagües 
i  reparación  de  la  cárcel  de  Cauquénes  i  otro  de  construcción  de 
la  Aduana  de  Taltal,  con  tres  muros  corta-f uegos  para  aislar  la 
casa  del  administrador  de  la  del  Resguardo. 

I  por  último,  después  de  conocido  el  informe  de  los  consejeros 
señores  Muxica  i  Donoso,  se  aprobó  el  proyecto  de  abastecimiento 
de  agua  potable  para  Iquique,  del  consejero  señor  Martínez. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enrique  Barraza  O, 

Secretario. 
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166.--Sesion  82%  en  zi  de  octubre  de  1893 


A  propuefita  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  se  acordó  crear  en 
el  de  Pichi-Ropalli  a  Union  i  Osorno  el  paradero  de  Trumao  en- 
tre los  kilómetros  3  +  060  1  ,'5  +  360  i  cambiar  a  El  Caracol  el 
de  Chacayal,  entre  los  14+960  i  16  +  260. 

Sin  observación  txxé  aprobado  el  proyecto  de  desagües  de  Pisa- 
gua  estudiado  por  la  Sección  de  Hidráulica. 

Fueron  aprobados  los  proyectos  de  la  Sección  de  Arquitectura 
para  una  Gasa  Consistorial  en  Punta  Arenas,  Escuela  de  Quiri- 
huo  i  Cuartel  de  Infantería  de  Iquique. 

De  los  dos  sistemas  de  malecón  paraTalcahuano  propuestos  por 
el  injeniero  señor  Cordemoy,  fué  desechado  el  de  enrocados  ar- 
tificiales i  aceptado  el  de  jaulas  de  rieles. 

Con  ocasión  de  la  entrega  de  las  líneas  férreas  de  Huasco  a  Ya- 
llenar,  Santiago  a  Melipilla  i  Palmilla  a  Aleones  hecha  a  la  Di- 
rección i  prosecución  de  las  de  Ovallea  San  Marcos  i  Yílos  a  Illa- 
pel  i  Salamanca,  el  Consejo  se  ocupo  en  seguida  en  hacer  algunas 
modificaciones  en  el  personal  que  las  sirven,  aumentándolo  o  tras* 
ladándolo. 


V.  DÁVHiA  LARRAIN. 


Enrique  Barbada  O., 

Secretariai 
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Id d.— Sesión  83A  en  2X  de  noviembre  de  1893 


Para  mejorar  i  ensanchar  el  actual  servicio  de  abastecimiento 
de  agua  potable  i  dotación  do  un  sistema  de  desagües  para  Con- 
cepción, el  C!onsejo  aprobó  el  presupuesto,  ascendente  a  1.203,831.20 
pesos  confeccionado  por  la  Sección  de  Hidráulica,  adoptándose  para 
los  desagües  el  sistema  de  simple  gravitación  provisto  do  cuatro 
colectores. 

A  indicación  del  consejero  señor  Donoso,  el  proyecto  de  la 
Sección  de  Hidráulica  para  la  construcción  de  dos  faros  en  la 
Mocha  pasó  a  la  de  Arquitectura  para  su  revisión  de  acuerdo  con 
la  Inspección  de  Faros  i  Capitanías  de  Puerto. 

En  seguida  se  prestó  el  acuerdo  exijido  por  el  artículo  4.*  de  la 
lei  de  26  de  enero  de  1888  para  contratar  un  cajero-guarda-alma- 
cenes para  el  muelle  de  Llico,  un  inspector  para  el  puente  carre- 
tero sobre  el  Teño  i  otro  para  reemplazar  al  de  la  Escuela  de  San 
Miguel,  que  ha  solicito  do  licencia. 


V.  DÁVILA  LARRAIN. 


Enrique  Bakraza  O., 

Secretario. 
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IB*?^.— Sesión  84.^  en  23  diciembre  de  1893 


Dejando  constancia  de  que  su  implantación  es  imposible  sino  se 
cuenta  con  una  provisión  de  agua  de  cien  litros  por  habitante  i 
por  dia,  se  aprobó  un  proyecto  de  la  Sección  de  Hidráulica,  de 
desagües  para  Chillan,  sistema  misto  de  simple  gravitación  i  de 
todo  a  la  cloaca. 

El  consejero  señor  Donoso  presentó  un  proyecto  para  la  cons- 
trucción de  un  Resguardo  en  Juncal,  que  le  fué  devuelto  para 
que  revisase  el  presupuesto;  otro  para  terminar  los  vestíbulos  de 
los  juzgados  i  corredores  de  la  cárcel  de  Santiago,  que  fué  apro- 
bado i  un  informe  sobre  un  proyecto  del  Estado  Mayor  para 
construir  cuatro  cuadras  en  el  cuartel  de  la  calle  de  Maestranza, 
el  que  fué  devuelto  con  observaciones  al  Ministerio. 

Por  último,  se  prestó  el  acuerdo  requerido  por  la  lei  de  1888 
para  contratar  el  personal  técnico,  administrativo,  de  esplotacion 
i  de  estudio  para  las  líneas  férreas  i  una  parte  del  de  las  Secciones 
de  Hidráulica  i  Arquitectura. 


V  DÁVILA  LARRAIN. 


Enrique  Barraza  O... 

Secretario. 
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138.— Sesión  85.%  en  3  de  marzo  de  1894 


So  dio  cuenta: 

1.°  De  un  oficio  de  la  Sección  de  Ferrocarriles,  en  que  se  pide 
el  acuerdo  del  caso  para  contratar,  mientras  cesan  los  inconve- 
nientes que  impiden  la  esplotacion  definitiva,  el  personal  que 
desde  febrero  ha  atendido  la  provisión  de  la  línea  de  Victoria  a 
Temuco;  acuerdo  que  fué  concedido. 

2.^  De  una  nota  de  la  misma  Sección,  por  la  cual  se  pide  auto- 
rización para  contratar  un  injeniero  1.^  un  guarda-almacenes  i 
dos  telegrafistas  de  paradero  para  las  lineas  férreas;  autorización 
que  fué  acordada. 

3.®  De  un  oficio  de  la  Sección  de  Arquitectura  pidiendo  un  ins- 
pector de  1.*  claáe  para  la  terminación  de  la  cárcel  de  Buin:  lo 
que  le  fué  acordado. 

4.**  I  de  un  proyecto  del  consejero  señor  Santa  María,  para 
reemplazar  la  Ajencia  de  Provisión  de  materiales  de  líneas  férreas 
por  una  Sección  de  Almacenes  i  Depósitos,  encargada  de  la  adqui- 
sición i  remisión  de  todos  los  materiales  necesarios  a  los  trabajos 
por  administración;  el  que  fué  aprobado,  asignándo.«e  el  personal 
correspondiente. 


D.  V.  SANTA  MABIA 


Enrique  Barraza  O., 

Secretario. 
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199.— Sesión  86.»,  en  31  de  marzo  de  1894 


En  vista  de  los  oficios  presentados  por  las  respectivas  Secciones, 
quedó  acordada  la  contratación  de  un  injeniero,  dos  inspectores 
de  obras  i  un  ayudante  de  almacenes  para  la  línea  de  Valdivia  a 
Pichi-Ropulli,  de  un  inspector  para  el  muelle  de  Pichilemu,  de 
dos  arquitectos  i  un  inspector  para  las  cárceles  de  San  Fernando  i 
Traiguén  i  Liceo  de  Concepción  i  do  dos  injenieros  i  dos  dibu- 
jantes para  trabajos  topográficos  i  jeodé.sicos. 

El  Consejo  acordó  crear  el  paradero  de  Hualve  en  el  kilómetro 
34+800  del  ferrocarril  de  Parral  a  Cauquénes  por  haber  el  dueño 
del  terreno  cedido  el  necesario  para  su  establecimiento;  no  pro- 
nunciarse sobro  la  ubicación  de  un  muelle  en  Constitución  pro- 
puesto por  la  Oficina  Hidrográfica  mientras  no  se  resuelva  donde 
quedará  la  estación  de  término  del  ferrocarril  a  Talca  i  aprobar  la 

p  construcción  de  la  Aduana  de  Caleta  Buena,  propuesta  por  la 
^      -^^Seccion  de  Arquitectura. 

^''  la  indicación  del  consejero  señor  Santa  Maria  se  creó  la  Ajenjo 
ci^d^EsDropiaciones,  con  un  personal  compuesto  de  un  ájente,  un 
sub-ajente  i  un  of.cial  de  pluma  i  se  pidió  una  gratificación  de 
cincuenta  pesos  mensuales  por  las  pérdidas  reportadas  por  su 
empleo  al  cajero  de  la  Dirección  de  Obras  Publicas, 

Enrique  Bábraza  0,| 
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tíOO.— Sesión  87/,  en  i.«  de  mayo  de  1894 


Después  de  discutidos  fueron  aprobados  los  proyectos  de  provi- 
sión de  agua  potable  para  Arauco  i  Mulchen,  de  terminación  de 
la  .Escuela  de  Traiguén  i  de  prolongación  en  dos  tramos  de  cua- 
renta metros  del  puente  sobre  el  Cachapoal,  en  el  ferrocarril  de 
Pelequen  a  Peumo. 

Por  haberse  olvidado  su  inclusión  en  el  personal  aprobado  para 
las  líneas  férreas  en  construcción,  se  acordó  solicitar  un  escribien- 
te para  la  de  Pichi-Ropulli  a  Union  i  Osorno. 

En  vista  de  los  oficios  de  las  respectivas  Secciones,  se  acordó 
reorganizar  el  personal  de  inspección  del  Dique  de  Talcahuano  i 
solicitar  un  injeniero  que  se  dedique  a  estudios  de  faros. 

Dadas  las  modifíeaciones  habidas  en  la  administración  de  las 
lineas  férreas  i  la  reorganización  delaAjencia  de  provisión  de  ma- 
teriales, el  consejero  señor  Santa  María  propuso  se  solicitara  la 
derogación  del  Reglamento  para  la  administración  de  aquéllas, 
aprobado  por  decreto  de  21  de  enero  de  1892;  lo  que  fué  acor- 
dado. 

M.  A,  PRIETO, 

Enrique  Barbaza  O., 

Secretario. 
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SOI.— Sesión  88.^,  en  Z2  de  mayo  de  1894 


Lei^o  el  decreto  supremo  que  dispone  que  el  Subsecretario  de 
Obras  Públicas  pueda  concurrir  a  las  sesiones  del  Consejo,  con 
voz  pero  sin  voto,  se  pasó  a  discutir  un  oficio  de  la  Sección  de 
Arquitectura  por  el  que  pide  un  inspector  para  los  trabajos  de 
la  Escuela  Militar;  lo  que  fué  acordado,  desechándose  la  idea  pro- 
puesta a  fin  de  que  las  contrucciones  militares  fuesen  vijiladas  por 
la  Sección  Técnica  del  Estado  Mayor. 

En  seguida  sé  acordó  aprobar  los  planos  de  un  camino  de  ac- 
ceso al  puente  carretero  sobre  el  rio  Loncomilla,  debiendo  ser 
enviado  a  la  municipalidad  a  que  corresponde  su  ejecución,  i  con- 
tratar un  injeniero-director  i  un  auxiliar  en  consideración  al  tra- 
bajo estraordinario  por  hacer  en  Talcahuano. 

Se  acordó  también  solicitar  para  el  señor  Ignacio  Infante  la 
comisión  de  completar  la  liquidación  de  la  4:North  and  South 
American  Construction  Company». 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Enriqxtk  Barraza  o., 

Sooretario. 


«C^B 
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208.— Sesión  89/,  en  2  de  junio  de  1894 


Se  dio  cuenta: 

1.®  De  una  solicitud  en  que  los  telegrafistas  del  ferrocarril  de 
Victoria  a  Temuco  piden  aumento  de  sueldo,  gratificaciones  es- 
traordinarias  i  otras  concesiones  a  que  los  empleados  similares 
tienen  derecho  en  los  Ferrocarriles  en  Esplotacion;  la  que  fué  de- 
sechada por  gozar  aquéllos  de  sueldos  mas  supidos  que  éstos  i  por 
ser  mui  poco  el  trabajo  estraordinario  que  se  les  exije. 

2.^  De  dos  oficios  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  en  que  se  pide 
la  contratación  de  un  injeniero  jefe  de  sección  para  las  líneas 
en  contruccion  i  de  un  bodeguero,  un  ayudante  i  un  axiliar  para 
la  estación  de  Victoria;  lo  que  fué  acordado. 

A  continuación  el  Consejo  aprobó  los  proyectos  para  la  supers- 
tructura del  puente  Picoiquen  en  Angol  i  para  dos  faros  en  la  Mo- 
cha, pasado  este  último  en  informe  a  la  Sección  de  Arquitectura 
en  la  sesión  del  21  de  noviembre  de  1893. 

I  terminó  aumentando  a  6,000  pesos  el  sueldo  de  5,000  asignado 
al  jefe  de  brigada  acordado  en  la  sesión  de  23  de  diciembre  del 
aíio  pasado. 


Ai  A.  PRIETO. 


Enbique  Babbaza.  o.;  ^ 

Secretario. 
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S03.— Sesión  90  %  en  17  de  julio  de  1894 


El  Consejo,  después  do  aprobar  los  perfiles  tipos  para  la  línea 
férrea  de  Melipilla  a  Quilpuó  enviados  por  el  injeniero  señor  Ma- 
xica,  la  contratación  de  dos  inspectores  de  obras  i  un  escribiente 
para  las  construcciones  públicas  i  los  proyectos  para  reconstruir 
la  Escuela  Normal  de  Preceptoras  de  Santiago  i  terminar  la  Es- 
cuela Práctica  de  Agricultura  do  Chillan,  discutió  conjunta  i  lar- 
gamente dos  proyectos  de  mejoramiento  del  puerto  de  Iquiquo 
presentados  por  los  injenieros  señores  Martínez  i  Cordemoy. 

Oidas  las  razones  espuestas  por  cada  uno  de  ellos  en  apoyo  de 
sus  respectivos  proyectos  i  en  vista  de  que  los  dos  habian  sido 
elaborados  obedeciendo  a  programas  distintos,  de  una  pequeña  dár- 
sena el  del  señor  Cordemoy  i  de  un  puerto  completo  el  del  señor 
Martínez,  se  acordó  elevar  los  antecedentes  al  Ministerio  del  ramo, 
para  que  resuelva  la  ejecución  del  uno  o  del  otro,  según  sean  las 
sumas  que  crea  poder  invertir  en  este  objeto. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Barraza  O., 

Secretario. 
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804u— Sesión  91.%  en  28  de  julio  de  1894 


Previo  informe  favorable  de  la  Sección  do  Ferrocarriles,  se 
acordó:  1.*  aprobar  la  solicitud  de  los  señores  Mahofciere  i  C*  para 
hacer  un  desvío  en  la  estación  de  Terauco;  2.*  crear  el  paradero 
de  Purei  entre  las  estacas  7  +  200  i  8  del  ferrocarril  de  Valdivia 
a  Pichi-Ropulli;  3.*  ensanchar  la  estación  de  Temuco;  4.^  construir 
un  desvio  con  guarda-rieles  desde  la  Alameda  a  la  Elscuela  de 
Artes  i  Oficios  i  5.**  aprobar  asi  mismo  los  planos  de  ubicación  de 
los  puentes  sobre  el  rio  Claro  i  estero  de  Los  Puercos,  en  la  línea 
de  Talca  a  Constitución,  debiendo  presentarse  al  Consejo  los  pro- 
yectos completos. 

6e  dejó  constancia  de  la  indicación  hecha  por  el  consejero  señor 
Donoso  acerca  de  una  modificación  introducida  en  las  escaleras,  del 
proyecto  aprobado  para  reconstruirla  Escuela  Normal  de  Precep- 
toras  de  Santiago,  a  pedido  del  Ministerio  de  Instrucción  Pública. 


D.  V.  SANTA  MARÍA, 


Enrique  Barraza  O., 

Secrotaiio, 


408  REOOPILACION  DB  LBYES  I  DECRETOS 


;^S06.— Sesión  92.%  en  2  de  agosto  de  1894 


Antes  de  la  cuenta  el  consejero  señor  Lastarria  manifestó  la 
conveniencia  que  habría  en  seguir  publicando  la  Revista  de  la 
Dirección,  a  lo  cual  contestó  el  señor  Ríos  González  diciendo  que 
estaba  autorizado  para  dar  forma  cuanto  antes  a  los  deseos  del 
preopinante. 

En  seguida  se  dio  cuenta: 

1.*  De  una  solicitud  de  don  Francisco  Puelma  Tupper  pidiendo 
permiso  para  hacer  ¿n  desvio  desde  Mulcheri  a  los  terrenos  de  su 
propiedad; 

2.*  De  una  solicitud  de  don  Ignacio  Infante  para  que  se  le 
anticipen  dos  mil  pesos  a  cuenta  de  la  liquidación  de  la  «North 
and  South  American  Construction  Company»;  i 

3.°  De  una  nota  de  don  Camilo  J.  de  Cordemoy  solicitando  un 
acuerdo  para  contratar  un  injeniero-ayudanto  para  la  comisión 
que  dirije:  las  cuales  fueron  aprobadas. 

Ocupándose  de  los  proyectos  presentados  por  la  respectiva 
Sección,  el  Consejo  aprobó  los  de  terminación  de  la  Escuela  Públi- 
ca de  Chillan  i  de  modificación  de  la' Gobernación  de  Punta  Are- 
nas. Aprobóse  también  la  contratación  de  un  injeniero  2.*  do 
faros  i  de  un  inspector  para  la  Aduana  do  Taltal 

Presentado  el  proyecto  de  la  Sección  de  Hidráulica  para  habili- 
tar  los  terrenos  del  Mapocho,  quedó  pendiente  su  discusión. 


D.  V.  SANTA  MARÍA 


Enrique  Bauraza  O., 

Scoretaric. 
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20S.— Sesión  93.%  en  9  de  agosto  de  1894 


Paestos  en  discusión,  fueron  aprobados  los  siguientes  proyectos 
de  la  Sección  de  Hidráulica:  uno  para  arreglar  completamente  los 
canales  del  Galán  i  San  Miguel  dentro  de  la  Quinta  Normal;  otro 
para  dotar  de  agua  potable  a  Nacimiento  i  un  tercero  para  el 
mejoramiento  del  puerto  comercial  de  Talcahuano,  dando  salida  a 
la  línea  férrea  «.^or  el  Portón  i  debiendo  completarse  las  estudios 
sobre  el  presupuasto  acompañado. 

A  pedido  de  la  Contaduría  de  la  Dirección,  so  aumentó  a  dos 
mil  cuatrocientos  pesos  el  sueldo  de  mil  ochocientos  de  que  goza 
el  guarda-almacenes  de  Valparaíso;  i  en  vista  de  lo  espuesto  por  el 
consejero  señor  Prado,  se  resolvió  cambiar  por  una  de  hierro  la 
superstructura  de  madera  proyectada  en  los  puentes  de  la  línea 
de  Parral  a  Cauquénes,  cuya  luz  sea  mayor  de  seis  metros. 

Finalmente,  el  consejero  señor  Santa  María  espuso  que,  por 
haberse  confiado  al  personal  técni/jo  del  Dique  de  Talcahuano  tra- 
bajos estraordinarios  de  levantamiento  del  plano  de  las  espropia- 
clones  hechas,  de  estudios  de  la  bahía  i  de  las  modificaciones 
solicitadas  por  la  comisión  de  Marina,  no  habia  sido  puesto  todavía 
en  vijencia  el  acuerdo  que  lo  reorganizara. 


D.  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Barraza  O., 

Secretario. 


410  RBOOPILACIOK  DB  LSTES  I  DEORStOS 


SOT^.^Sesion  94.%  en  x8  de  agosto  de  T894 


Se  acordó  contratar  un  ayudante  de  almacenes  i  depósitos  para 
las  líneas  férreas  en  construcción,  destinado  a  la  de  Parral  a  Cau- 
quénes. 

So  aplazó  el  estudio  de  tres  presupuestos  confeccionados  por 
el  consejero  señor  Martínez  para  el  mejoramiento  del  puerto  de 
Talcahuano^  hasta  que  llegue  el  proyecto  del  señor  Oordemoy 
para  construir  el  puerto  definitivo. 

I  se  elevó  a  la  categoría  de  estación  el  paradero  de  El  Melón 
de  la  línea  de  Calera  a  Ligua  i  Cabildo,  en  vista  de  su  creciente 
desarrollo,  según  lo  dejó  manifestado  el  consejero  señor  Santa 
María 

Este  acuerdo  producirá  efecto  siempre  que  el  propietario  del 
terreno  cumpla  su  oferta  de  cesión  del  necesario  para  el  ensancha 


M.  A.  PRIETO. 


Enrique  Barraza  O., 

Secretario. 
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808.~Sesion  9S%  en  23  de  ajEfosto  de  1894 


Puesta  en  discusión  una  solicitud  en  que  don  Salvador  Bus- 
tos, por  sí  i  en  representación  do  algunos  vecinos  de  Teinuco, 
ofrece  vender  el  terreno  necesario  para  que  se  cambie  el  trazado 
del  ferrocarril  a  Tolten  entre  la  puerta  sur  de  aquella  estación  i 
la  estaca  0.900  metros,  se  acordó  recomendarla  al  Ministerio. 

Según  ella,  el  presupuesto  ya  acordado  para  esos  trabajos  no 
cambiaría  en  nada  i  se  habria  ganado  mucho  en  menos  trabajo 
por  hacer  i  en  mas  seguridades  contra  las  creces  del  rio  Cautin. 


D.  V.  SANTA  MARÍA, 


Enrique  Barraza  O., 

Secretario. 


412  RBOOPIULOION  DB  LSTBS  I  DECRETOS 


S09.— Sesión  96.*,  en  25  de  agosto  de  1894 


Se  dio  cuenta: 

1.®  De  cuatro  ofícios  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  en  vista  de 
los  cuales  se  acordó:  1 .®  contratar  el  personal  necesario  para  el  es- 
tudio de  los  ferrocarriles  de  Tomé  al  Central,  Sauces  a  Cañete  i 
Lebu,  Melipilla  a  Peumo,  Temuco  a  Peralillo,  Talca  al  Oriente, 
Población  a  Llico,  Palmilla  a  Cunaco,  Traiguén  a  Victoria  i  a 
Cura-Cautin;  2.®  aumentar  el  personal  del  de  Melipilla  a  Quilpué; 
3.**  aumentar  asimismo  el  de  Vílos  a  lUapcl  i  Calera  a  Ligua;  i  4.*» 
pedir  a  la  Dirección  de  los  Ferrocarriles  en  esplotacion  aumente 
con  cargo  a  las  obras  públicas  el  sueldo  de  los  empleados  de  las 
estaciones  que  también  lo  sean  de  líneas  en  esplotacion  provisoria. 

En  vista  de  lo  difícil  que  es  conseguir  un  personal  competente 
que  quiera  contratarse  por  poco  tiempo,  se  acordó  dar  a  contrata 
por  sumas,  alzadas  el  estudio  do  algunas  líneas  en  proyecto. 

A  pedido  de  la  Sección  de  Arquitectura  se  acordó  contratar  un 
mayordomo  para  los  Tribunales  de  Valparaíso. 

En  vista  de  un  informe  favorable  del  consejero  señor  Santa 
María  se. concedió  al  injeniero  señor  Prado  una  gratificación  de 
2,600  pesos  por  la  liquidación  de  la  North  and  South  American 
Construction  Company  i  quedó  acordado  agregarlo  al  Abogado 
de  la  Dirección  i  al  Inspector  de  Contabilidad  de  los  Ferrocarri- 
les para  que  ayude  a  finiquitar  aquella  liquidación. 


D,  V.  SANTA  MARÍA. 


Enrique  Barrázá  O. 

Secretario^ 
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di  O.  --Sesión  97.%  en  2  de  octubre  de  1894 


Para  su  revisión  fué  enviado  a  la  Sección  de  Arquitectura  un 
proyecto  de  edificio  para  la  estación  de  Qaella,  en  la  linea  de 
Parral  a  Cauquénes  i  fueron  aprobados  los  de  Intendencia  en 
Malleco,  de  Escuela  en  Taltal  i  de  pertíles  tipos  para  túneles,  en 
la  línea  de  Melipilla  a  Quilpué. 

Asimismo  i  a  indicación  de  los  consejeros  señores  Prado,  Dono- 
so i  Santa  Maria,  respectivamente,  quedó  autorizada  la  contrata- 
ción de  dos  inspectores  de  obras  de  arte  destinados  a  la  línea  de 
Talca  a  Constitución,  de  dos  inspectores  para  el  faro  de  Punta 
Carranza  i  de  tres  injenieros  i  un  contador  para  la  dársena  de 
Iquique  mandada  ejecutar  según  el  proyecto  del  injeniero  señor 
Cordemoy. 


D.  V.  SANTA  María. 


Carlos  Domínguez, 

Secretario. 


63-64 


414  RECOPILACIÓN  DE  LEÍ  ES  I  SECRETOS 


811.— Sesión  98.%  en  30  de  octubre  de  1894 


■ 

Se  dio  cuenta: 

1.^  De  tres  proyectos  para  el  mejoramiento  del  puerto  do  Tal- 
cahuano,  por  el  consejero  señor  Martínez; 

2,®  De  un  oficio  de  la  Sección  de  Caminos  en  que  pide  un  ins- 
pector para  el  de  acceso  a  la  estación  de  Colchagua; 

3.®  De  una  nota  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  en  que  pide  un 
telegrafista  para  el  de  Talca  a  Constitución; 

4.®  De  un  oficio  de  la  Sección  de  Arquitectura  en  que  pide  un 
inspector  viajero  para  los  edificios  fiscales  de  Constitución; 

6.°  De  otro  de  la  misma  Sección  en  que  pide  un  inspector 
con  100  pesos  en  vez  del  acordado  con  300  para  el  faro  de  Punta 
Carranza; 

6.*  De  un  plano  i  presupuesto  para  casas  de^  guardianes  de 
faros; 

7.°  De  un  plano  tipo  para  una  vía  de  trocha  angosta; 

8.^  I  de  una  propuesta  para  contratar  por  200  pesos  mensuales 
al  dibujante  I."*  do  la  Sección  de  Jeografia  i  Minas. 

A  este  respecto  se  acordó:  aprobar  lo  indicado  en  el  núm.  I.**, 
aprobar  lo  del  2.°  i  3.'*,  aprobar  lo  del  4."  siempre  que  se  formen 
los  presupuestos  oficiales  de  cada  localidad,  aprobar  lo  del  5.^  bajo 
la  condición  de  que  se  lleve  el  libro  diario  de  la  obra,  aprobar  el 
plano  i  desechar  el  presupuesto  del  6.®,  modificar  ¡o  del  7.«  i  apro- 
bar lo  del  8.**  para  que  se  dedique  especialmente  al  dibujo  del  mapa 
de  Chile. 

El  consejero  señor  Donoso  hizo  presente  que  habia  devuelto  el 
plano  de  la  estación  de  Quella  a  satisfacción  de  la  Sección  de 
Ferrocarriles. 

D.  V.  SANTA  MARÍA. 

CábLos  Domínguez, 
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212.— Sesión  99.%  en  20  de  diciembre  de  1894 


Los  tros  proyectos  confeccionados  por  la  Sección  respectiva 
para  los  desagües  de  la  Casa  de  Orates,  para  el  agna  potable,  desa- 
gües  i  fuerza  motriz  de  Valdivia  i  para  el  puente  sobre  el  estero 
Andalien,  fueron  aprobados,  recomendándose  en  la  construcción 
de  este  último,  el  empleo  de  cepas  de  dos  pilotes  cUíndricos  tra* 
bados  por  una  cruz  de  San  Andrés 

De  los  dos  presentados  por  la  Sección  de  Arquitectura  para  la 
Escuela  Profesional  de  Niñas  i  de  Chincolco,  se  acordó  enviar  al 
Ministerio  el  primero,  recomendándolo  utilice  los  cimientos  exis- 
tentes. 

Leida  una  solicitud  en  que  don  Ricardo  Edwards  pide  permiso 
para  hacer  un  desvío  en  el  paradero  del  Melón,  línea  de  Calera  a 
Ligua,  se  accedió  a  lo  solicitado  i  ratificar  ademas  el  acuerdo  que 
eleva  aquel  paradero  a  la  categoría  de  estación. 


D,  V.  SANTA  MARÍA. 


Carlos  Domínguez, 

Secretaria. 


M  TBÚtOOPSLAÜtOiSf  Ds  UBlnd  I  DfiOUtOS 


i318.--Se8ion  ioa%  en  28  de  diciembre  de  1894 


Convocado  eaclaaivamente  el  Consejo  para  discutir  el  personal 
a  contrata  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas  para  1895,  se  apro* 
barón  los  cuadros  presentados  al  efecto  por  lus  respectivas  Sec- 
ciones, 

Según  ésto»,  quedó  acordado  sepfuir  los  estudios  de  los  Itneas 
férreas  de  Melipilla  a  Quilpué,  Tomé  a  la  Central  i  Sauces  a  Ca- 
ñete i  Lebu;  contratar  un  injcniero-mecánico  para  la  Dirección  de 
Ferrocarriles;  aumentar  a  7,500  pesos  el  sueldo  del  Inspector  Jene- 
ral  de,  éstos;  suprimir  el  injeniero-jefe  i  crear  un  contador  i  un 
ayudante  de  id.  en  el  Dique  de  Talcahuano;  contratar  cuatro 
arquitectos  i  tres  dibujantes  con  cargo  a  edificios  en  construcción; 
conservar  el  personal  estraordinario  para  la  confección  del  mapa 
de  Chile  i,  finalmente,  nombrar  un  Inspector  Jeneral  de  Hidráu* 
lica  con  7,500  pesos  e  imputación  a  gastos  jenerales. 


D   V.  SANTA  MARÍA. 


Héctor  Ramírez  M., 

Secretario. 
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214.— Sesión  zoi.%  en  9  de  febrero^de  1895 


'  Convocado  eselusivamente  el  Consejo  de  Obras  Públicas  para 
pronunciarse  acerca  do  la  contratación  do  un  injeniero  hidráulico 
especial,  por  cinco  años  i  con  un  sueldo  de  veinticinco  mil  francos 
anuales,  fué  ésta  acordada  en  conformidad  al  articulo  4.^  de  la  lei 
de  26  de  enero  de  1888. 

En  esta  virtud  quedó  designado  para  llenar  este  puesto  el  inje- 
niero señor  Jacobo  Kraus,  según  el  texto  del  contrato  acompa* 
fiado. 


FRANCISCO  J.  PRADO. 


Héctor  Ramírez  M., 

Se.ietario. 


■•f*^ 
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S16.— Sesión  io8.*,  en  5  de  junio  de  1895 


Por  haberse  quemado  en  el  incendio  de  la  Dirección  Jeneral  las 
actas  de  las  sesiones  celebradas  por  el  Consejo  en  28  de  marzo,  7 
i  16  de  abril  i  2,  9  i  16  do  mayo,  el  secretario  se  vio  en  el  caso  de 
hacer  una  reseña  aproximativa  sobre  los  acuerdos  mas  capitales 
tomados  en  éstas. 

Ellos  son  los  siguientes: 

1.°  Sesionar  todos  los  jueves,  a  las  3  P.  M.;  2.°  Hacer  que  los 
inspectores  de  obras  de  arte  rindan  examen  según  programas  con- 
feccionados al  efecto  por  los  jefes  de  Sección;  3.**  Fijar  el  perso- 
nal de  la  línea  férrea  de  Vilos  a  Illapel  i  Salamanca;  4.*  Aumen- 
tar a  8,000  pesos  el  sueldo  del  jefe  de  la  línea  de  Melipilla  a 
Quilpué;  5.®  Crear  un  puesto  de  injeniero-jefe  con  7,000  pesos 
para  la  de  Coihue  a  Mulclien;  6.**  Nombrar  un  ayudante  con  100 
pesos  para  la  de  Tomé  a  Cochárcas;  7.**  Aprobar  las  gratificacio- 
nes a  los  empleados  de  estaciones  de  ferrocarriles  en  esplotacion 
que  empalmen  con  los  en  construcción  i  pedir  se  les  aumente  el 
sueldo;  8.**  Aprobar  un  proyecto  de  arreglo  de  las  avenidas  del 
Mapocho  i  las  especifícaciones  para  pedir  las  propuestas  del  caso; 
9.^  Contratar  una  parte  del  personal  para  las  obras  de  Talcahua- 
no;  10.**  Subir  a  250  pesos  el  sueldo  de  los  conductores  de  puen- 
tes; 11.^  Aprobar  los  planos  de  un  malecón  en  Antofagastai 
12.'*  Crear  el  puesto  de  inspector- viajero  de  caminos  con  5,500 
pesos  i  viáticos;  13.*  Establecer  un  camino  de  cirga  para  amarrar 
los  barcos-compuertas  del  Dique  de  Talcahuano;  14.''  Crear  varios 
puestos  de  inspectores  de  ].*  i  2.**  clase  para  edificios  en  construc- 
ción; 15.®  Fijar  en  4,800  pesos  el  sueldo  del  arquitecto  de  Santia- 
go; 16.**  Crear  un  puesto  de  arquitecto  paní  Valdivia,  Llanquihue 
i  Chiloó  i  otro  para  los  edificios  de  aduanas;  17.**  Contratar  tres 
dibujantes  de  1.*  clase  i  dos  do  2.*  para  edificios  ;  18.*>  Aprobarlos 
planos  de  una  casa  para  el  vice-rector  del  Instituto  Nacional;  19.** 
E  informar  al  Ministerio  de  que  no  conviene  hacer  una  gran 
cárcel  en  la  Union  por  ser  éste  un  pueblo  de  poca  importancia- 
Una  vez  leida  esta  reseña,  el  Consejo  pasó  a  tratar  de  los  asun- 
tos en  tabla. 
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Las  especificaciones  jenerales  propuestas  por  la  Sección  respec- 
tiva para  los  contratistas  de  puentes  carreteros  pasaron  en  infor- 
me al  abogado  de  la  Direcion  i  se  aprobó  la  contratación  de  cinco 
dibujantes  i  uii  calculista  para  reconstituir  los  estudios  de  arqui- 
tectura perdidos  en  el  incendio. 

Pasóse  en  discusión  el  procedimiento  que  convendría  adoptar 
para  cumplir  la  orden  en  que  el  Ministerio  del  Interior  manda 
reconstruir  el  edificio  del  Congreso  Nacional.  Oidos  el  parecer  del 
consejero  señor  Lastarria  que  opinó  que  debian  hacerse  los  estu- 
dios necesarios  para  la  construcción  de  un  edificio  enteramente 
nuevo  i  el  del  consejero  señor  Bertrand  que  se  inclinaba  a  que  solo 
debieran  hacerse  los  indispensables  para  su  reconstrucción  sobre 
las  paredes  existentes,  optóse  por  este  último;  autorizándose,  a 
pedido  del  consejero  señor  Donoso,  la  contratación  de  un  arqui- 
tecto i  los  ayudantes  necesarios  para  que  confeccionaran  los  pla- 
nos i  presupuestos  del  caso,  de  acuerdo  con  los  arquitectos  nom- 
brados el  20  de  mayo  por  la  Dirección. 

Finalmente  i  para  su  complemento,  se  pasaron  a  la  Sección  de 
Arquitectura  los  planos  para  dos  escuelas  en  Valparaíso,  obras 
del  Arquitecto  señor  Villeneuve  i  remitidas  por  el  Ministerio  de 
Instrucción  Pública. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Santiago  F.  Cruz, 

Socrotarío, 


420         REOOPILACION  BX  LBTXS  I  DBGBBTOS 


aiS.—Sesion  109.%  en  ao  de  junio  de  xSps 


Presente  el  doctor  don  Alcibíades  Vicencio,  se  acordó  ubicar  el 
Desinfectorio  Público  de  Santiajfc  de  modo  que  su  eje  coincida 
con  el  de  la  zona  del  lado  norte  del  canal  del  Mapocho,  frente  a 
la  avenida  de  la  Independencia. 

Habiéndose  dado  cuenta  de  que  se  habia  comisionado  al  arqui- 
tecto señor  Doyére  para  hacer  los  estudios  de  reconstrucción  del 
Congreso  Nacional,  el  Consojo  acordó  manifestar  al  G<jbierno  la 
conveniencia  de  abrir  un  concurso  de  anteproyecto»  de  construc 
cion  de  un  nuevo  e<lificio  para  compaiarlos  con  los  do  reconstruc- 
ción ya  en  trabajo  i  facultar  al  Director  para  contratarlos. 

En  seguida  se  resolvió  contratar  un  injcniero,  dos  niveladores, 
un  dibujante  i  un  escribiente  para  reconstruir  los  estudios  de  ferro- 
carriles, incendiados  últimamente;  aprobar  con  pequeñas  modifi- 
caciones las  condiciones  jenerales  a  que  deben  sujetarse  los  propo- 
nentcs  de  cafierias  de  agua  potable;  contratar  el  personal  de 
vijilancia  del  Internado  Santiago  i  pasar  en  estudio  a  la  Sección 
respectiva  los  planos  del  arquitecto  señor  Vil leneu ve  para  el  Liceo 
de  niñas  de  Yalparaiso. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Santiago  F.  Cruz, 

SaorotariOt 
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817.--Sesioa  zxa%  en  27  de  junio  de  Z895 


Ántos  de  la  caenta  i  peora  tener  tiempo  de  recojer  nuevos  datos, 
se  resolvió  dejar  iniciada  la  discusión  acerca  de  la  construcción 
de  un  macizo  de  mamposteria  destinado  a  instalar  en  él  la  grúa 
para  levantar  la  artillería  de  los  buques  que  entren  al  Dique  de 
Talcahuano. 

A  pedido  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  se  convino  en  contratar 
'un  conductor-inspector  de  trenes  para  la  linea  de  Talca  a  Consti- 
tución i  en  autorizar  la  construcción  i  aprobar  los  planos  de  cien- 
o  cincuenta  carros  lastreros  para  las  de  Talca,  Caleí*a  i  Vílos. 
f*  I  en  vista  de  los  correspondientes  oficios  de  las  Secciones  de 
Hidráulica  i  Arquitectura  se  autorizó  la  contrata  de  un  arbori* 
cultor  para  las  plantaciones  del  Mapocho  i  de  un  arquitecto  ayur 
dante  del  de  Santiago. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Santiago  R  Cruz, 

Secretarlo. 
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818;— Sesión  izz.%  en  8  de  junio  de  1895 


Accediendo  a  lo  solicitado  por  la  Sección  de  Hidráulica,  se 
ueordó  aumentar  a  cinco  mil  pesos  el  sueldo  de  los  injenieros  a 
cargo  de  las  obras  marítimas  de  Talcahuano^  por  ser  excesivo  el 
trabajo  que  tienen  i  por  haberlo  así  prometido  en  acuerdos  anterio- 
res; aprobar  los  planos  i  presupuestos  para  los  puentes  Chimba- 
rongo  en  Cabrería  i  Llollelhue  en  la  Union  i  aprobar  asi  mismo 
los  de  los  desagües  para  el  manicomio  de  Concepción,  hacienda 
presente  que  el  Seminario  debe  contribuir  a  los  gastos  por  tener 
que  aprovecharse  de  aquéllos. 

'  En  vista  de  lo  proveido  por  el  Ministerio,  se  renovaron  los 
acuerdos  tomados  para  contratar  inspectores  para  los  trabajos  de 
la  Escuela  Normal  de  preceptoras  de  Santiago  i  del  estanque  de 
agua  potable  de  Rancagua. 

Quedó  acordado  que  el  consejero  señor  Lastarria  publicara  men- 
sualmente  una  lista  de  los  precios  corrientes  de  los  elementos  que 
entran  en  las  construcciones  públicas. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Santiago  F.  Cruz, 

Socrotario. 


BB  UL  DIRIOCION  JIBNBRÁL  DS  OBRAfi   PÚBLIGAB        '428 


SlB.^Sesion  IX2%  en  x8  de  julio  de  '1895 


El  Consejo  aprobó  las  especificaciones  formuladas  por  la  Sec- 
ción de  Hidráulica  para  los  desa<^es  del  Manicomio  de  Concep- 
ción i  para  los  encargos  a  Europa  do  cañerías  de  agua  potable  i 
ademas  el  presupuesto  anexo  a  aquéllas. 

A  propuesta  de  la  de  Arquitectura,  aprobó  los  proyectos  de  dos 
escuelas  públicas,  del  pilotaje  de  los  cimientos  del  nuevo  Correo 
i  de  la  prolongación  de  la  Oran  Avenida  de  Valparaiso,  la  que 
debe  terminar  bifurcándose  en  dos  ramales  de  veinte  mieti^os,  uno 
hacia  la  calle  de  Blanco  i  otro  hacia  la  de  O'Higgina 

En  vista  de  un  oficio  do  la  Contaduría  de  la  Dirección,  quedó 
acordada  la  supresión  del  puesto  de  jefe  de  la  Sección  do  Alma- 
cenes i  Depósitos  i,  en  su  reemplazo,  la  creación  de  un  puesto  de 
oficial  1.®  de  la  Contaduría. 

En  consideración  a  lo  recarga4o  de  su  trabajo,  resolvióse  aumen- 
tar a  8,600  pesos  el  sueldo  de  2,400  de  que  goza  el  Quárda-Almaco- 
nes  de  Valparaíso. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Santiago  F.  Cruz, 

SecrctatíOi 
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etdO.-^esioa  113.%  en  35  de  julio  de  1895 


Objebada  el  aota  en  el  seatido  de'dejar  establecido  que  en  la 
sesión  anterior  se  habia  acordado  recomendar  el  proyecto  de  pro* 
longacion  de  la  Oran  Avenida  por  haUarse  intimamonto  relacio- 
nado con  el  del  Correo  de  Valparaíso,  el  conscrjero  señor  Bertrand 
paso  en,  discusión  los  dos  anteproyectos  de  reconstrucción  del 
Congreso  elaborados  per  el  arquitecto  señor  Joannon  i  el  del 
arquitecto  sbñor  Doyére,  haciendo  resaltar  las  ventajas  que,  en  la 
distribución  de  la  luz  i  ventilación  i  hasta  en  su  misma  ubicación'^ 
presentaba  éste  sobre  aquéllos. 

Al  sefior'Bertrand  contestaron  el  señor  Donoso,  diciendo  que 
consideraba  aceptables  los  precios  por  unidad  i  demasiado  subidos 
los  presupuestos  presentados,  que  ninguno  de  los  proyectos  es  del 
mérito  del  edificio  incendiado  i  que  creia  conveniente  provoear 
nn  concurso  de  anteproyectos,  i  el  señor  Lastarria  que,  insistiendo 
en  sus  apreciaciones  emitidas  al  respecto  en  otras  sesiones,  propu* 
so  hacer  estudios  jenerales  ya  sea  para  la  construcción,  ya  para  la 
reconstrucción  del  edificio,  abriendo  al  efecto  un  concurso  especial. 
£1  seílor  Bertrand  insistió  en  que  debían  enviarse  al  Gobierno 
los  anteproyectos  para  que  éste  resolviera  lo  conveniente. 

Finalmente»  se  acordó  contratar  un  conductor  i  un  jefe  de 
maestranza  para  la  Unea  de  Calera  a  Cabildo,  un  inspector  para 
el  camino  de  Guricó  a  los  Quóñes  i  de  Punta  de  Rosas  al  estero 
del  Carretón  i  aprobar  un  proyecto  de  casas  para  el  personal 
superior  de  las  obras  marítimas  de  Talcahuano, 


AI^WANDRO  BBIRTRAiro. 


EtiOTOB  BAMfBSZ  lí,| 
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221 — Sesloa  1x4%  en  1.?  de  agoeto  de  X895 


Rstudiados  los  planos  i  presapuestos  presentados,  se  aprobaron 
los  proyectos  para  un' depósito  de  carbón  con  capacidad  para  dos 
mil  toneladas,  en  Ancud;  para  un  estanque  de  agua  potable  cid « 
culado  para  diez  rail  habitantes  i  un  consumo  dQ  cian  litros  diarios 
por  cada  uno,  en  Constitución  i  para  cuatro  galpones  para  punta- 
leas del  Dique  de  Talcahuano,  preparados  por  el  injepierot  señor 
Jacóbo  Kraus,  de  acuerdo  con  el  jefe  del  Apostadero  Naval 

Con  i*elá6ion  a  los  ocho  proyectos  de  puentes,  confeccionados 
por  la  Sección  correspondiente,  se  resolvió  no  discutirlos  hasta  la 
próxima  sesión. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


HÉCTOR  Ramírez  M., 

Seoretario. 


426  BIODPILAGION  DB  LETE»  I  DBOMIW 


22:2.^Se3ion  1x5.%  en  8  de  agosto  de  2895 


Antes  de  la  cuenta  se  dieron  por  aprobados  los  ocho  proyectos 
de  puentes  presentados  en  la  sesión  anterior  i  la  idea  de  trasladar 
el  tramo  del  puente  sobre  el  Andalien  a  otro  sobre  el  Malleco 
frente  a  Collipulli,  propuesta  por  el  consejero  señor  Martínez. 

Teniendo  en  vista  dos  oficios  do  la  Sección  de  Arquitectura,  se 
acordó  contratar  un  arquitecto  que  levante  el  plano  de  la  Casa 
de  Orates,  pidiendo  al  Ministerio  autorización  para  contratarlos 
en  todos  los  casos  análogos  que  se  presenten  i  desechando  la  idea 
de  contratar  un  arquitecto  viajero  emitida  por  el  consejero  señor 
Donoso,  i  aprobar  los  planos  i  presupuestos  para  concluir  la  Es- 
cuela Normal  de  Concepción  i  para  escuelas  en  Iquique  i  Antofa- 
gasta,  devolviendo  para  su  revisión  los  presupuestos  de  estos  úl« 
'  timos. 

A  pedido  de  la  Sección  de  Jeografía  i  de  la  Ajencia  de  Espro* 
piaciones,  se  acordó  contratar  un  empleado  mas  para  la  oficina  de 
Fotolitografía  i  fusionar  los  empleos  de  sub-ajente  i  oficial  de  plu- 
ma, con  cien  pesos  mensuales; 

El  «Reglamento  de  servicio  para  los  inspectores  de  edificios  del 
Estado»  i  los  Clnstracciones  jenerales  para  el  servicio  de  la  Ajen- 
cia de  Espropiaciones»  quedaron  para  ser  tratados  en  la  próxima 
sesión. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Enriq>0E  Doll  R. 

Secretario. 
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223---Sesion  zz6.\  en  22  de  agosto  de  T895 


En  vista  de  un  ofício  de  la  Dirección  Jeneral  que  así  lo  solicita- 
ba,  creóse  un  puesto  de  oficial  auxiliar  para  la  Secretaría  con  ochen- 
ta pesos  mensuales. 

Fué  discutido  i  aprobado  el  ^Reglamento  para  los  inspectores  de 
edificios  del  Estado»,  quedando  de  presentarlo  nuevamente  el  se- 
ñor Donoso  con  las  modificaciones  hechas. 

Después  de  leídas  i  por  haber  otros  asuntos  de  que  tratar,  que- 
dó pendiente  la  discusión  de  las  ^Instrucciones  Jenerales  a  que 
deben  sujetarse  los  procedimientos  para  llevar  a  término  las  es- 
propiaciones». 

Quedaron  aprobados  los  planos  i  presupuestos  de  la  respectiva 
Sección  para  el  abastecimiento  de  agua  potable  de  Fetorca,  a 
razón  de  cien  litros  por  cabeza  sobre  tres  mil  quinientos  habitan- 
tes; como  también  los  de  prolongación  de  la  línea  férrea  del  Esta- 
do hasta  el  Dique  de  Talcahuano. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Enrique  Dóll  R., 

ecretarío* 
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2a4«^Se8ion  xx7.%  en  6  de  setiembre  de  1895 


Se  dio  cuenta 

1/  De  (los  oficios  del  Ministerio  devolviendo  varias  notas  de  la 
Dirección  para  que  reconsidere  los  acuerdos  que  crean  algunos 
puestos,  para  lo  cual  no  está  autorizada.  Se  acordó  contestar  que 
ellos  debían  entenderse  en  el  sentido  de  contratar  servicios  mien- 
tras fueren  necesarios. 

2.*  De  varios  de  la  Sección  de  Arquitectura  con  los  que  pide 
un  dibujante  para  el  arquitecto  de  Coquimbo  a  Tacna,  envia  un 
proyecto  para  construir  la  Gobernación  Marítima  de  Punta  Are- 
nas i  para  reparar  el  fuerte  Rancagua  en  Valparaíso,  solicita  se 
aseguren  los  Tribunales  de  Valparaíso,  casa  del  Sub-Director  de  la 
Escuela  Naval  i  Liceo  de  San  Fernando,  pide  un  inspector  de  2.* 
dase  para  el  faro  de  Niebla  i  dos  para  las  escuelas  públicas  por 
hacerse  en  Valparaíso;  todos  los  cuales  fueron  aprobados. 

3.*  De  varios  de  la  Sección  de  Hidráulica  por  los  que  pide  per- 
miso para  retener  el  tres  por  ciento  de  los  sueldos  de  los  trabaja- 
dores del  Dique  de  Talcahuano  para  fundar  un  hospital,  solicita  el 
personal  necesario  para  los  trabajos  del  puerto  de  Constitución, 
tres  dibujantes  para  los  de  Talcahuano  i  un  inspector  para  el 
camino  de  Alhué,  acompaña  un  proyecto  de  desagüe  de  la  laguna 
de  Batuco;  todos  los  cuales  fueron  aprobados. 

4i.^  De  dos  de  la  Sección  de  Ferrocarriles  pidiendo  un  injeniero 
de  sección  con  cinco  mil  pesos  i  que  se  declare  que  el  personal 
contratado  para  la  línea  de  Victoria  a  Temuco  lo  ha  sido  también 
para  la  de  ésta  a  Pitrufquen:  lo  que  fué  acordado. 

Se  aprobaron  algunas  modificaciones  introducidas  por  el  señor 
Bertrand  en  las  ^Instrucciones  Jenerales  para  la  Ajencia  de  Es- 
propiaciones>  i  se  acordó  oficiar  al  Inspector  de  Instrucción 
Primaria  para  que  concurra  a  las  sesiones  en  que  se  discutan  pro- 
yectos para  construcciones  escolares. 

ALEJANDRO  BERTRAND. 

Ekiuque  DOll  R., 

SecretaríOb 
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886.— Sesión  ii8.%  en  12  de  setiembre  de  1895 


En  vista  de  los  respectivos  oficios  de  la  Sección  de  Hidráulica, 
fueron  aprobados  los  proyectos  de  canal  en  el  banco  de  Ruca- 
Diuca,  del  injeniero  don  Domingo  Casanova;  de  estanque  de  agua 
potable,  para  Melipilla,  de  la  Sección,  de  desagües  de  la  cárcel  de 
Collipulli,  también  de  la  Sección,  acercó,  del  cual  se  acordó  pedir 
al  autor  datos  sobre  la  cañería  del  Malleeo,  i  de  construcción  del 
Muelle  de  Pisagua. 

Acerca  de  los  oficios  en  que  la  misma  Sección  i  la  Contaduría 
piden  respectivamente  un  injeniero  para  los  estudios  del  camino 
entre  Valparaíso  i  Vina  del  Mar  i  aumento  de  sueldo  para  el 
guarda  almacenes  de  aquel  puerto,  se  acordó  dejar  pendiente  la 
contrata  del  injeniero  hasta  conseguir  ciertos  planos  existentes  i 
postergar  el  aumento  de  sueldo  hasta  que  la  Contaduría  no  justi- 
fique el  recargo  de  trabajo. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Enrique  Doll  B., 

(Secretario. 
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i38S.— Sesión  1x9.%  en  vj  de  setiembre  de  1895 


Penetrado  el  Consejo  de  las  muchas  ventajas  que  se  obtendrían 
modificando  las  obras  de  mejora  del  puerto  emprendidas  en  Iqui- 
que,  se  dio  cuenta  de  un  oficio  de  la  Sección  de  Hidráulica,  al  que 
se  acompaña  un  contrato  ad  referendum  celebrado  entre  el 
Director  de  Obras  Públicas  i  el  contratista  de  aquellas  obras 
señor  Arturo  ündurraora. 

Las  modificaciones  contempladas  en  este  contrato  consistirían 
principalmente  en  ejecutar  en  lugar  de  la  dársena  primitiva  un 
proyecto  del  injeniero  señor  Martínez,  que  consiste  en  unir  por 
medio  de  un  molo  el  continente  con  la  isla  Serrano  i  construir 
ademas  otro  molo  en  el  Patilliguaje. 

Para  mayor  claridad  se  dio  lectura  tanto  al  contrato  ad  referen" 
dwm  como  a  las  cláusulas  i  condiciones  ya  ajustadas  con  el  con- 
tratista i  se  terminó  prestando  su  aprobación  a  las  niodifica<;iones 
propuestas. 

J.  M.  DÁVILA  B. 

Enrique  Dóll  R., 

Secretario. 
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V3S7.— Sesión  Z20.f,  en  2  de  octubre  de  1895 


Con  motivo  de  una  nota  del  Director  de  las  Obras  MarítimebS 
de  Talcahnano,  se  abrió  la  discusión  cobre  el  ensanchamiento  del 
railicr  del  l)i(juc  sei^un  los  estudios  a  ella  acompañados.  Después 
de  oir  a  los  seuurcs  Bertrán  !,  Klein  i  Dávila,  quien  espuso  que  el 
ensancliamionto  se  iniponia  para  ol  servicio  de  buques  de  mayor 
cala» lo  que  los  actuales,  el  Consejo  aprobó  las  modificaciones. 

A  indicación  del  consejero  señor  Bertrand  se  aumentó  a  7,000 
pesos,  sin  viáticos,  el  sueldo  del  Inspector  jencral  de  caminos. 

I  en  vista  de  los  oficios  res-pe  ct  i  vos  de  la  Sección  de  Arquitec- 
tura, se  acordó  aprobar  los  planos  i  presupuestos  para  la  decora» 
cion  del  comedor  de  S.  E.  cíi  la  Moneda,  las  modificaciones  intro- 
ducidas en  los  materiales  de  bs  dos  escuelas  públicas  de  Iquique 
i  de  la  de  Antofai^asta,  la  contratación  de  un  arquitecto  2.**  para 
cada  una  de  las  pi'ovincias  do  'J  arapacá,  Chillan  i  Valdivia  i  de 
un  dibujante  para  el  arquitecto  de  las  provincias  de  Colchagua  a 
Nubla 


J.  M.  DAVILA  B. 


Enriqx»  DdLL  B; 

^••rttarlo. 
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idlSe.-^Seftlon  i2t^,  en  12  áe  octubre  de  1895 


^  Con  motivo  de  un  informo  jHusftdo  jíár  la  Sección  de  Arquitec* 
tura  so  ore  un  proyecto  para  tuartcl  d©  caballería  en  Concepción, 
confeccionado  por  la  Sección  Técnica  del  Estado  Mayor  Jeneral, 
se  aprobaron  las  modificaciones  al  proyecto  contempladas  en  el 
informe. 


J.  M.  DÁVILA  B. 


Enrique  DOll  R., 

Secretario. 


DB  LA.  DIRECCIÓN  JINSRAL  »X  OBRAS    PÚBLICAS  49S 


S89.— Sesión  X22i*,  en  x8  de  octubre  de  1895 


Puesto  en  discusión  el  proyecto  de  la  Dirección  de  Obras  Pú- 
blicos para  la  distribución  d»  los  terrenos  vecinos  al  canal  del 
Mapocho,  fué  unánimemente  aprobado,  no  sin  que  antes  el  señor 
Ministro  hiciera  presente  la  conveniencia  que  habría  en  completar 
las  espropiaciones  del  lado  norte  del  canal  i  sin  que  el  señor  Ber- 
trand  espusiera  que  el  proyecto  beneficiaría  a  toda  la  población  i 
que  habia  encontrado  acojida  tanto  en  la  Municipalidad  presente 
como  en  las  pasadas. 

Presentes  los  injenieros  señores  Kraus  i  Santa  María  se  discu- 
tió el  proyecto  de  puerto  comercial  i  militar  de  Talcahuano,  confec- 
cionado por  aquél.  Después  de  las  esplicaciones  del  caso  hechas  por 
el  autor,  el  señor  Santa  María  espuso  que  le  parecía  conveniente 
que  se  hiciera  por  administración  el  puerto  militar  i  por  concesio- 
narios el  comercial  i  el  señor  Berbrand  fué  de  opinión  que  los 
precios  de  los  terrenos  por  enajenar  i  los  cálculos  de  las  entradcis 
probables  eran  demasiado  bi^os.  £1  proyecto  fué  aprobado. 

Aprobáronse  asimismo  los  planos  i  presupuestos  de  un  pabellón 
para  dentistica  i  otro  para  of  talmolojia  anexos  a  la  Escuela  de 
Medicina,  elaborados  por  la  Sección  de  Arquitectura. 


J.  AL  DAVILA  B. 


Enrique  Doll  R. 

SecretArio. 
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8SO.— Sesión  123.%  en  26  de  octubre  de  1895 


Se  rectificó  el  acta  de  mode  de  dejar  constancia  de  que  se  había 
aprobado  las  modificaciones  propuéáHs  para  el  Dique  do  Talca- 
huano. 

Se  aprobó  un  proyecto  para  dos  escuelas  en  VaUlivia,  obfcr- 
vando  el  Inspector  de  Instrucción  Primaria  que  les  aleros  no 
excedieran  de  2  metros  50  centímetros  de  alto. 

Se  aproLaron  lus  «Instrucciones  Jenerales  pora  la  Ajencin  de 
Espropiacion»,  modificadas  parcialmente. 

Se  separaron  los  puestos  de  cajero  i  contador,  se  aumentó  el 
sueldo  de  guarda-almacenes  de  las  obras  de  Talcahuano  i  se  negó 
la  separación  pedida  para  los  mismos  put^stos  en  los  de  Constitu- 
ción. 

Se  autorizó  la  contrata  de  un  inspector  para  el  agua  potable  de 
San  Javier  i  se  denegó  la  de  un  escribiente  para  la  Sección  de 
Hidráulica  por  existir  en  el  ánimo  del  Director  la  idea  de  crear 
una  oficina  de  mujeres  para  escribir  a  máquina. 

Se  acordó  la  contratación  de  inspectores  para  el  faro  de  la  isla 
de  Santa  María.  Correos  de  Iquique.  Escuelas  de  Antofagasta, 
San  Carlos,  Chillan,  Quirihue  i  Traigaen  i  se  desechó  la  del  de  la 
Escuela  Normal  de  Concepción. 

Se  acordó  aprobar  el  proyecto  de  reparación  del  camino  de 
Uspallata  entre  las  Viscachas  i  el  Salto  del  Soldado,  contratar 
hasta  el  31  de  diciembre  al  injeniero  de  pnwincia  don  Andrés 
Laiseca,  denegar  el  aumento  de  sueldo  pedido  por  el  ayudante  del 
guarda-almacenes  de  Valparaíso  i  por  el  inspector  de  caminos  don 
Gabriel  Pórez. 


J.  M.  DÁVILA  B. 


Enrique  Dóll  E., 
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J381.^Sesion  124.*,  en  7  de  noviembre  de  1895 


El  Consejo,  en  vista  de  varios  oficios  de  la  Sección  de  Hidráulica, 
tomó  los  siguientes  acu3rdos:  1.°  devolver  el  proyecto  de  prolon- 
gación del  muelle  de  Punta  Arenas  para  que  la  Sección  estudie 
las  escaleras  i  los  sondajes;  2.^  contratar  un  injeniero  con  400 
pesos  para  el  camino  de  Victoria  a  Lonquimai;  3  ®  contratar  un 
jefe  de  maestranza,  otro'  de  material  naval  i  otro  de  cantera  para 
las  obras  marítimas  de  Talcahuano;  4.®  encargar  al  Inspector 
Técnico  en  Europa  un  capitán  i  dos  buzos  para  la  draga  de  las 
mismas  obras;  5.®  contratar  un  dibujante  para  las  de  Constitu- 
ción i  autorizar  la  contratación  de  otro,  pagadero  por  planillas. 

La  Sección  de  Arquitectura  obtuvo  la  contratación  de  un  ins- 
pector para  el  pilotaje  del  Correo  de  Valparaiso. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Enrique  Dóll  R., 

Secretario. 
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238.— Sesión  125%  en  x8  de  noviembre  de  1895 


Paesto  en  discusión  un  proyecto  de  la  Sección  de  Ferrocarriles 
para  introducir  una  variante  én  el  trazado  de  la  línea  de  Temuco 
a  Pitrufquen  entre  los  kilómetros  13  i  17,  mereció  la  aprobación 
del  Consejo  solo  hasta  pasar  el  rio  Quepe.  El  nuevo  trazado  es 
mucho  mas  ventajoso  que  el  primitivo  por  disminuir  el  movi- 
miento de  tierras,  no  burlar  las  esperanzas  de  los  que  han  adqui- 
rido terrenos  en  su  vecindad  i  por  la  espectativa  de  hallar  así 
suelos  de  mejor  calidad.  £1  contrato  de  construcción  permite  hacer 
la  modifícacion  propuesta  i  si  solo  se  la  acepta  hasta  después  del 
Quepe,  es  para  tener  tiempo  de  emprender  nuevos  estudios  para 
unir  por  una  línea  recta  los  puentes  sobré  este  río  i  el  Tolten. 

El  Consejo  aprobó  en  seguida  un  Reglamento  de  procedimien- 
tos en  materia  de  privilejios  esclusivos  redactado  por. el  consejero 
señor  Bertrand,  quien  espuso  que  no  obedecía  en  ello  a  ninguna 
disposición  legal,  pero  que  lo  hacia  por  crerlo  conveniente. 


J.  M.  DÁVILA  B 


Enrique  Doll  R., 

Secretario. 
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dS3.— Seaion  126.%  en  21  de  noviembre  de  1895 


Después  de  leído  un  oñcio  de  la  Sección  de  Hidráulica  en  que 
trascribe  otro  del  Director  de  las  obras  marítimas  de  Constitu- 
ción formulando  el  programa  que  debia  seguirse  para  instalarlas^ 
se  acordó  hicerlo  en  conformidad  a  los  estudios  de  los  señores 
Levéque  i  Cordemoy  i  designar  a  los  señores  Bertrand,  Martínez 
i  Kraus  para  que  trasladándose  al  terreno  informen  al  respecto. 
Los  trabajos  se  efectuarían  en  conformidad  al  programa  de  la 
Sección,  monos  en  la  parte  que  fiwíonsoja  comprar  un  gran  titán  i 
un  carro  trasportador  de  bloques,  quedando  desechado  el  del 
señor  Meyjes. 

En  seguida  se  aprobaron  los  proyectos  de  la  Sección  respectiva 
para  la  Escuela  Normal  de  Preceptoras  de  Concepción,  casa  para 
el  sub-director  de  la  Escuela  Normal  de  Chillan,  Corrección  de 
mujeres  en  la  cárcel  de  San  Fernando  i  se  aplazó  el  proyecto  de 
transformación  del  Liceo  de  Concepción.     . 

A  pedido  de  la  Sección  de  Hidráulica  se  acordó  contratar  a  don 
Fitídor  Fernández  como  injeniero  inspector  del  canal  sobre  el 
banco  de  Ruca-Diuca  i  un  inspector  para  el  agua  potable  de  Petor- 
ca,  aprobar  un  proyecto  de  galpón  de  maderas  destinadas  al  Dique 
de  Talcahuano  i  dejar  para  segunda  discusión  el  «Cuaderno  de 
cláusulas  i  condiciones  a  que  se  someterán  los  contratistas  de 
obras  de  agua  potable:^. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Enrique  D6ll  R., 

Secretario. 
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234.— Sesión  127.*,  en  5  diciembre  de  1895 


í*  En  vista  de  los  oficios  presentados  por  la  Sección  de  Arquitec- 
tura, fueron  aprobados  los  planos  i  presupuestos  para  reconstruir 
el  Liceo  de  Concepción  i  para  construir  el  Correo  de  Valparaiso. 
Los  primeros  habian  sido  confeccionados  por  la  Sección  i  reco- 
mendados por  el  Rector  de  aquel  Liceo  i  los  segundos  por  el  arqui- 
tecto] señor  Nordenflvcht. 

I  en  vista  de  las  notas  de  la  Sección  de  Hidráulica,  se  acordó 
el  proyecto  de  transformación  de  la  bodega  Harriet  en  casa  para 
los  empleados  del  Dique  de  Talcahuano  i  contratar  un  inspector 
para  el  estanque  de  agua  potable  de  Constitución. 


ALEt/ANDRO  BEllTRAND. 


Enrique  Dóll  R., 

Seeretario. 
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235.--Sesion  Z2&%  en  19  de  diciembre  de  1895 


Se  acordó: 

1.**  Contratar  un  inspector  para  los  puentes  sobre  los  ríos  Claro 
i  Lircai; 

2.®  Dejar  para  segunda  tli.scasion  los  informes  presentados  por 
la  comisión  designada  para  estudiar  en  el  terreno  las  obras  marí- 
timas de  Constitución,  hasta  quo  no  liayan  datos  sobre  los  bloques 
que  se  puedan  estnier  del  cerro  Mutruni.  Los  señores  Bertrand  i 
Kraus  creen  que  pueden  eniplear.se  bloques  de  15  i  mas  toneladas 
i  que  puede  variarse  la  ubicación  del  molo  propuesto  por  los  seño- 
res Levéque  i  Cordemoy  i  el  señor  Martínez  que  es  mejor  usar 
bloques  artiíiciales; 

3.°  Construir  un  segundo  piso  sobre  la  casa  de  las  oficinas  de 
la  Dirección  de  las  Obras  Marítimas  de  Talcahuano; 

4.**  Devolver,  para  que  la  Sección  indique  su  ubicación,  un 
proyecto  para  un  tranque  para  agua  potable  en  Quirihue; 

5.**  Aprobar  los  planos  de  un  puente  sobre  el  Claro  en  el  cami- 
no de  los  Queñes,  sin  pronunciarse  sobre  los  propuestos  para  el 
Conumo,  Changaral,  Mininco,  Chimbarongo,  Paipai  i  Bureo; 

6.^  Devolver  a  la  Sección  un  «Cuaderno  de  cláusulas  i  condicio- 
nes a  que  deben  someterse  los  contratistas  de  obras  para  agua 
potable»,  para  que  le  hiciera  las  modificaciones  propuestas  por  el 
Abogado  de  la  Dirección; 

7.°  Conceder  abono  de  sueldos  desde  el  19  de  julio  al  cuidadoi 
del  puente  sobre  el  Nuble  en  Chillan; 

8.°  I  aprobar  los  planos  i  presupuestos  para  el  camino  de  Paine 
a  Lonquen. 


ELIAS  FERNANDEZ  A. 


EuBiQUE  D6ll  Ki 
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23B.— Sesión  129.*,  en  26  de  diciembre  de  1895 


Fueron  aprobados  los  planos  i  presupuestos  de  un  edificio  para 
Administración  del  Dique  do  Talcahuano,  autorizándose  al  Direc- 
tor de  aquellas  obras,  su  autor,  para  que  ubicara  én  otra  parte  el 
edificio  si  así  lo  creia  conveniente. 

A  propuesta  de  las  respectivas  Secciones,  fué  aprobado  el  per- 
sonal a  contrata  para  el  año  entrante,  de  estudio,  construcción  i 
esplotacion  de  líneas  férreas;  el  de  muelles,  puentes  i  caminos;  el 
de  edificios  fiscales  i  el  de  minas  i  jeografía. 

Por  indicación  del  Director  Jeneral,  se  acordó  una  gratificacioa 
de  doscientos  cincuenta  pesos  por  una  sola  vez  al  desarroUador  i 
al  impresor  de  la  oficina  de  fotolitografía,  por  exceso  de  trabajo 
desde  la  muerte  del  jefe  de  ella. 


ELIAS  FERNÁNDEZ  A. 


Enrique  Doll  R., 

Secretario. 
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I  • 


228*7.— Sesión  130.',  en  3  de  enero  de  1896 


A  pedido  de  la  Seceion  de  Ferrocarriles  se  acordó  la  contrata 
de  un  nivelador  para  el  de  Melipilla  a  Quilpué,  que  so  había  olvi- 
dado incluir  en  la  nómina  de  la  sesión  anterior. 

Para  dar  lugar  a  que  fueran  tomadas  en  cuenta  algunas  modi- 
ficaciones propuestas  por  el  Director,  quedó  pendiente  la  discusión 
de  los  planos  i  presupuestos  de  la  Escuela  Normal  de  La  Serena  i 
fueron  aprobados  los  de  ensanche  del  Liceo  do  Linares. 

Fueron  creados  los  puestos  de  ayudante  de  guarda-almacenes  i 
escribiente  para  las  obras  de  Talcahuano  i  rechazado  el  de  jefe  de 
carpintería  hasta  no  tener  a  la  vista  el  contrato  en  que  éste  se 
comprometa  a  servir. 

Quedaron  aprobados  los  planos  i  presupuestos  para  una  cosa  de 
empleados  i  bodega  pare  las  obras  de  Talcahuano. 

Consultado  el  Consejo  por  el  Ministerio  sobre  la  remuneración 
que  debia  darse  a  la  comisión  liquidadora  de  la  «North  and  South 
etc.»,  se  acordó  declararse  incompetente  para  fijar  la  del  presiden- 
te i,  en  cuanto  a  los  demás  miembros,  acordar  a  los  señores  Prado 
e  Infante  6,000  pesos  i  al  señor  Sánchez  2,000  por  el  tiempo  tras- 
currido desde  que  comenzó  la  liquidación  hasta  el  31  de  diciem-  ' 
bre  de  1894,  i  por  el  trabajo  que  hayan  ejecutado  i  ejecuten  desde 
esta  fecha  hasta  terminar  la  liquidación,  la  suma  de  5,000  pesos 
a  los  tres  señores  nombrados. 

En  seguida  se  resolvió  aprobar  los  proyectos  presentados  para 
los  puentes  Chimbarongo,  Paipai,  Antivero,  ConumOj.Changaral, 
Bureo  i  muelle  de  Punta  Arenas  i  acordar  un  honorario  de  4,000 
pesos  a  los  arquitectos  señores  Doyére  i  Joannon,  por  sus  ante- 
proyectos para  la  reconstrucción  del  Congreso  Nacional,  suben- 
tendiéndose que  ellos  sean  de  su  propiedad. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Enrique  DSll  R.^ 

Secretaría, 
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238.— Sesión  131.%  en  9  de  enero  de  1896 


AcceJiciulo  a  lo  sulicitíido  on  los  oficios  respectivos  cíela  Secdon 
(le  Hidráulica  i  Puentes,  se  acordó  contratar  un  inspector  para 
cada  uno  de  los  puentes  sobre  el  Llollelhue,  sobre  el  Bureo  en  el 
paso  de  los  Gran?ideros  i  sobro  cd  iSíuble  i  el  Chillan;  devolverle 
el  proyecto  de  puente  sobro  el  Mi  ni  neo  en  Mininco  para  que  rec- 
tifique su  ubicación  i  acompañe  una  memoria  esplicativa  i  apro- 
bar las  «Cláusulas  i  Condiciones  a  que  se  someterán  los  contra- 
tistas do  aí^ua  potable  de  la  República,»  modificadas  según  acuerdo 
de  la  sesión  128.^  de  19  de  diciembre  último. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


EXR'.QÍ^E   DoLL   R., 
t'ecietarioi 
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2SB.— Sesión  132/,  en  z6  de  enero  de  1896 


En  vista  de  los  correspondientes  oficios  do  la  Sección  de  Ferro- 
carriles, se  determinó  aprobar  una  variante  en  la  ubicación  del 
puente  Tblten  en  la  linca  de  Tcmuco  a  Pitrufquen,  como  también 
los  planos  i  memoria  esplicativa  de  un  ferrocarril  entre  Chillan  i 
las  Balsas  de  Soto,  a  cuyo  autor  el  injeniero  señor  Vergara  M.  se 
acordó  manifestarlo  que  habla  cumplido  satisfactoriamente  su 
comisión. 

I  en  vista  de  las  respectivas  notas  de  la  Sección  de  Hidráulica, 
se  acordó  contratar  dos  injenieros  primeros  de  puentes  i  un  escri- 
biente; aprobar  un  proyecto  de  dos  pasillos  en  el  puente  sobre  el 
Claro  cerca  de  Talca,  de  un  puente  sobre  el  Malleco  cerca  de  Co- 
llipulli  i  de  un  edificio  para  almacén  on  Talcahuano;  modificar  el 
molo  de  unión  de  la  isla  Serrano  con  el  continente  en  Iquique  de 
modo  que  permita  el  paso  de  ana  línea  terrea;  aplazar  la  discusión 
de  los  proyectos  de  reparación  del  puente  sobre  el  Mapocho  fren- 
te a  la  calle  de  la  Bandera  i  de  malecón  i  esplanada  en  Iquique 
encargados  por  el  Ministei'io  i  aprobar  los  planos  i  presupuestos 
para  un  camino  de  Sauce  a  Quilipin  en  Loncomilla. 


ALEJANDRO  BERTRAND. 


Enrique  Dóll  K, 

Seoretftrio. 


.^w** 


444  REOOPILACION  DE  LEYES  I  DECRETOS,  ETC. 


240- -Sesión  133.%  en  23  de  enero  de  1896 


Se  dio  cuenta: 

1.**  De  un  oficio  al  que  la  Sección  de  Ferrocarriles  acompaña  el 
proyecto  del  de  Chillan  a  las  Balsas  de  Soto  hecho  por  el  injenie- 
ro  señor  Vergara  M.;  el  que  fué  aprobado  i  acordada  su  publica- 
ción; 

2.°  De  nn  proyecto  de  modificación  del  puente  sobre  el  Mapo- 
cho  frente  a  la  calle  de  Bandera;  el  que  fué  aprobado,  acordán- 
dose pedir  propuestas  para  el  piso; 

3.°  De  un  proyecto  para  modificar  la  prolongación  del  malecón 
del  puerto  de  Iquique;  el  que  fué  aprobado; 

4.®  De  los  planos  i  presupuesto  para  la  provisión  de  agua  pota- 
ble de  Quirihue;  los  que  fueron  aprobados; 

5.*^  De  un  proyecto  para  un  estanque  de  agua  potable  en  Co- 
quimbo, el  que  quedó  sobre  la  mesa  hasta  que  se  acompañara  el 
plano  de  ubicación; 

6.°  De  los  planos  i  presupuestos  para  un  puente  sobre  el  rio 
lUapel;  los  que  fueron  aprobados; 

7.*»  I  de  un  oficio  de  la  Sección  respectiva  que  pide  un  inspec- 
tor para  el  muelle  de  Pisagua. 

Por  último,  a  indicación  del  señor  Bertrand  se  acordó  interca- 
lar en  los  contratos  de  construcción  de  líneas  férreas  una  cláusula 
de  la  cual  consté  que,  trascurrida  la  mitad  del  plazo  del  contrato, 
el  contratista  puede  pedir  la  cancelación  de  la  fianza  o  la  limita- 
ción de  las  retenciones  siempre  que  estas  alcancen  a  la  mitad  de 
la  fianza,  que  se  hubieren  pagado  los  materiales  suministrados  i 
que  no  se  hayan  debilitado  las  garantías  otorgadas. 


ALEJANDKO  BERTRAND. 


Enrique  Dóll  R., 

Seoretano. 
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en  12  de  octubre  de  1888 328 

en  20  i  22  de  octubre  de  1888 329 

en  24  de  octubre  de  1888 330 

en  10  de  noviembre  de  1888 331 

en  17  de  noviembre  de  1888 832 

en  15  de  diciembre  de  1888 333 

en  22  de  diciembre  de  1888 334 

en  27  de  enero  de  1889 385 

en  12  de  enero  de  1889 336 

en  23  de  enero  de  1889 337 

en  31  de  enero  de  1889 , 338 

en  29  de  abril  de  1889 339 

en  18  de  mayo  de  1889 340 

en  24  de  mayo  de  1889 341 

en  1.*  de  junio  de  1889 342 

en  8  de  junio  de  1889 343 

en  22  de  junio  do  1889 345 

en  6  de  julio  de  1889 * 346 

en  31  de  agosto  de  1889 , 347 

en  10  de  agosto  de  1889 348 

en  17  de  agosto  de  1889 349 

en  24  de  agosto  de  1889 350 

en  10  de  setiembre  de  1889 351 

en  23  de  setiembre  de  1889 352 

en  3  de  octubre  de  1889 358 

en  16  de  octubre  de  1839 354 

en  4  de  noviembre  de  1889 365 

en  21  de  noviembre  de  1889 356 

en  31  de  diciembre  de  1889 357 

en  4  de  enero  de  1890 358 

en  16  de  enero  de  1890 369 

en  25  de  enero  de  1890 , 360 

en  8  de  abril  de  1890 361 

en  15  de  abril  de  1890 362 

en  25  do  abril  de  1890 363 

en  2  de  mayo  de  1890 364 

en  30  de  mayo  de  1889., ,  366 
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Paja. 

163  Sesión  50.»,  en  18  de  junio  de  1890 366 

164  Sesión  51.»,  en  1.°  de  julio  de  1890 367 

165  Sesión  52.»,  en  8  de  agosto  de  1890 368 

166  Sesión  53.»,  en  26  de  agosto  de  1890 369 

167  Sesión  54.»,  en  29  de  agosto  de  1890 370 

168  Sesión  55.»,  en  24  de  octubre  de  1890 371 

169  Sesión  56.»,  en  7  de  noviembre  de  1890 372 

170  Sesión  57.»,  en  26  de  diciembre  de  1890 373 

171  Sesión  58.»,  en  21  de  marzo  de  1890 374 

172  Sesión  59.»,  en  19  de  abril  de  1892 375 

173  Sesión  60.»,  en  14  de  mayo  de  1892 376 

174  Sesión  61.»,  en  30  de  mayo  de  1892 377 

175  Sesión  62.»,  en  8  de  junio  de  1892 378 

176  Sesión  63.»,  en  6  de  agosto  de  1892... 379 

177  Sesión  64.»  en  20  de  agosto  de  1892 380 

178  Sesión  65.»,  en  27  de  agosto  de  1892 381 

179  Sesión  66.».  en  26  de  setiembre  de  1892 • 382 

180  Sesión  67.»,  en  22  de  octubre  de  1892. 383 

181  Sesión  68.»,  en  12  de  noviembre  de  1892 384 

182  Sesión  69.»,  en  3  de  diciembre  de  1892 385 

183  Sesión  70.»,  en  7  de  enero  de  1893 386 

184  Sesión  71.»,  en  12  de  enero  de  1893 387 

185  Sesión  72.»,  en  17  de  enero  de  1893 388 

186  Sesión  73.»  en  16  de  abril  de  1893 389 

187  Sesión  74.»,  en  6  de  mayo  de  1893 390 

188  Sesión  75.»,  en  27  de  mayo  de  1893 391 

189  Sesión  76.»,  en  26  de  junio  de  1893 392 

190  Sesión  77.*,  en  3  de  julio  de  1893 ^  .  393 

191  Sesión  78.»,  en  21  de  julio  de  1893 394 

192  Sesión  79.^  en  2  de  agosto  de  1893 395 

193  Sesión  80.»,  en  26  de  agosto  de  1893 396 

194  Sesión  81.»,  en  l.«  de  setiembre  de  1893 397 

195  Sesión  82.»,  en  11  de  octubre  de  1893 398 

196  Sesión  83.»,  en  21  de  noviembre  de  1893 399 

197  Sesión  84.»,  en  23  de  diciembre  de  1893 400 

198  Sesión  85.^  en  3  de  marzo  de  1894 401 

199  Sesión  86.»,  en  31  de  marzo  de  1894 402 

200  Sesión  87.^  en  1.»  de  mayo  de  1894 403 

201  Sesión  88.»,  en  12  de  mayo  de  1894 ". . .  404 
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Pájs. 

202  Sesión  89^  en  2  de  junio  de  1894 405 

203  Sesión  90A  en  17  de  julio  de  1894 406 

204  Sesión  91.*,  en  28  de  julio  de  1894 407 

205  Sesión  92.^  en  2  de  afrosto  de  1894 408 

206  Sesión  93.»,  en  9  de  agosto  de  1894 409 

207  Sesión  94^  en  18  de  agosto  de  1894 410 

208  Sesión  95.»,  en  23  de  agosto  de  1894 411 

209  Sesión  96/,  en  25  de  agosto  de  1894 412 

210  Sesión  97.%  en  2  de  octubre  de  1894 , 413 

211  Sesión  98.*,  en  30  de  octubre  de  1894 414 

212  Sesión  99.%  en  20  de  diciembre  de  1894 '415 

213  Sesión  100.%  en  28  de  diciembre  de  1894 416 

214  Sesión  101.%  en  9  de  febrero  de  1895 417 

215  Sesión  108%  en  5  de  junio  de  1895 418 

216  Sesión  109.%  en  20  de  junio  de  1895 .420 

217  Sesión  110.%  en  27  de  junio  de  1895 421 

218  Sesión  111  %  en  8  de  junio  de  1895 422 

219  Sesión  112.%  en  18  de  julio  de  1895 423 

220  Sesión  113.%  en  25  de  julio  de  1«895 424 

221  Sesión  114%  an  l.*>  de  agosto  de  1895 425 

222  Sesión  115.%  en  8  de  agosto  de  1895 426 

223  Sesión  116.%  en  22  de  agosto  de  1895 427 

224  Sesión  117.%  en  6  de  setiembre  de  18&5 428 

225  Sesión  118.%  en  12  de  setiembre  (le  1895 429 

226  Sesión  119.%  en  17  de  setiembre  de  1895 430 

227  Sesión  120.%  en  3  de  octubre  de  1895 431 

228  Sesión  121.%  en  12  de  octubre  de  1895 432 

229  Sesión  122.%  en  18  de  octubre  de  1895 433 

230  Sesión  123.%  en  26  de  octubre  de  1895 434 

231  Sesión  124.%  en  7  de  noviembre  de  1896 435 

232  Sesión  125.%  en  18  de  noviembre  de  1895 436 

233  Sesión  126.%  en  21  de  noviembre  de  1895 4-37 

234  Sesión  127.%  en  5  de  dicieml^re  de  1895 438 

235  Sesión  128.%  en  19  de  diciembre  do  1895 439 

236  Sesión  229.%  en  26  de  diciembre  de  1895 440 

237  Sesión  130.%  en  3  de  enero  de  1896 441 

238  Sesión  131.%  en  9  de  enero  de  1896 442 

239  Sesión  132.%  en  16  de  enero  de  1896 443 

240  Sesión  133.%  en  23  de  enero  de  1896 444 
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ÁciDOa  —| Privilejios  esclusivos 
por  el  sulfúrico,  p.  297. 

Aduanas. — Antofagasta  e  Iqni- 
que,  p.  314.  Lebu,  p.  344.  Val- 
paraíso, p.  351.  Taltal,  p.  397 
Calefca  Buena,  p.  402. 

Agrimensores. — Pueden  ser  em- 
pleados de  la  Dirección  los  ti- 
tulados ántos  de  la  lei  que  la 
creó,  p.  5. 

Aguadas.  —  Reglas  para  conce- 
derlas en  las  provincias  del 
norte,  p.  186.  En  Refresco  Se- 
co, p.  319. 

Aguas.—  Depósitos  para  feíToca- 
rriles,  p.  162,  Distribución  ¡de 
las  delLongavi,  p.  315. 

Agua  potable.  —  Cláusulas  i 
condiciones  para  los  contratis- 
tas, p.  173.  La  de  los  morteros, 
p.  178.  Cañerías,  p.  180.  Pro- 
fundidad de  éstas,,  p.  184.  En- 
trega de  los 'servicios,  p.  185. 
Planos  i  presupuestos,  p.  246, 
De  Antofagasta,  Puerto  Montt 
i  Los  Anjeles,  p.  328.  Andes  i 
Puerto  Montt.  p.  330.  Estan- 
que en  Antofagasta,  p.  338. 
San  Felipe  i  Coronel,  p.  336, 
Linares,  ps.  339  i  381.  Cauqué- 
nes  i  Quillota,  p.  340.   ISan 


Femando,  p.  343.  Talcahuano, 
p.  346.  Copiapó  i  San  Javier, 
p.  348.  Traiguén,  Collipulli, 
Coquimbo  i  La  Serena,  p.  361. 
Melipilla,  p.  357.  Chillan,  Li- 
mache,  Ovalle,  Vallenar.  Tomé 
i  Penco,  p.  358.  Santiago, 
ps.  864  i  382.  Combarbaiá, 
lllapel,  Petorca,  Casablanca, 
Valdivia,  Union,  Osorno  i  Cas- 
tro, p.  366.  Curepto,  p.  379. 
Condiciones  para  colocar  las 
cañerías,  p.  385.  Lebu,  p.  392. 
Iquique,  Quilpué  i  Quirihue, 
ps.  395.  396  i  397.  Concepción, 
p.  399.  Arauco  i  Mulchen, 
p.  403.  Nacimiento,  p  409. 
Valdivia,  p.  415.  Petorca, 
p.  427.  Melipilla,  p.  429.  Quiri- 
hue, p,  489. 

AJENCIA&  —  Instrucciones  jene- 
rales  de  la  de  Espropiacíones, 
p.  75.  Instrucciones  especiales, 
p.  77.Se  suprime  la  de  Pro- 
visiones para  ferrocarriles, 
p.  401.  Créase  la  de  Espro- 
piaciones,  j).  402.  Discútenae 
las  instrucciones  jenerales  pa- 
ra la  de  Espropiaciones,  ps. 
427,  428  i  434. 

Ajustes. —  De  salarios  por 
obras  de  ferrocarriles,  p.  88. 
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Albañilería.  —  Procedimiento, 
p.  141. 

Alcantauillas.  —  Observacio- 
nes sobre  las  de  caminos,  paji- 
nas 215.  En  el  canal  del  Ma- 
pocho,  p.  355.  Casablanca,  Li- 
gua i  Los  Anjeles,  p.  360.  Buin, 
p.  389. 

Alistadores.  —  Do  líneas  fé- 
rrea*^, p.  99. 

Almacenes. —  De  ferrocarriles, 
p,  94».  De  aduana  en  Coquim- 
bo, ps.  314  i  317,  Antofagasta, 
p.  317.  Fiscales  de  la  Alameda 
de  Matucana,  p.  332. 

Alquitranado.  —  Será  de  dos 
manos,  p.  161.  En  obras  de 
agua  potable,  p.  178.  Puentes 
carreteros,  p.  192. 

Andenes.  —  Se  resuelve  cons- 
truir dos  volados  sobre  el 
puente  del  Aconcagua,  p.  338. 

Ante-proyectos. — Los  de  obras 
públicas  debe  aprobarlos  el 
Consejo,  p.  8. 

Anticipos.  —  No  se  conceden, 
p.  51. 

Arenas.  —  En  mezclas,  p.  160. 
Empleadas  en  trabajos  de 
agua  potable,  p.  178.  Puentes 
carreteros,  p.  193.  Reconoci- 
miento de  las  auríferas,  p.  293. 
Su  réjimen  en  Iquique,  p.  396. 

Arquitectos.  —Construcción  de 
edificios,  p.  253.  Sus  relaciones 
con  la  Dirección  de  Obras  Pú- 
blicas, p.  200.  Estados  do  pa- 
gos, p.  262. 

Avalúos. — Los  de  las  comisio- 
nes de  hombres  buenos,  p.  73. 

Avisos.— Hai  que  darlos  a  los' 
intendentes  por  las  construc- 1 
cioncs  que  so  inicien,  p.  45.  En 
caso  do  espropiacioncs,  p.  73. 
Se  dan  para  recibir  la^j  obras 
de  puentes  carreteros,  p.  194. 
Para  propuestas  de  caminos, 


p.  222.  Sobre  privilejios  esclu- 
sivos,  p.  302.  A  los  opositores, 
p.  305 
Ayudantes.  —  El  de  la  Ajencia 
de  Espropiacioncs,  p.  79. 
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Balances.  —  La  contaduría  de 
la  Dirección  debe  [jasarlo  men- 
sualmente  i  por  duplicado, 
p.  12. 

Baranda. — En  el  puente  sobre 
el  Maule,  p.  33S. 

Barco-compuerta. — Para  el  di- 
que de  Talcahuano,  p.  396. 

Barrera. — A  la  entrada  del  ca- 
nal del  Mapocho.  p.  354. 

Boca-toma. — Mapocho,  p.  346. 

Bombas.  —  Para  ferrocarriles, 
p.  162. 


Cajeros.  —  Obli<yaciones  de  los 
de  ferrocarriles,  p.  93. 

Cales. — En  mezcla,  p.  160.  Ser- 
vicios de  agua  potable,  p.  178. 
Puentes  carreteros,  p.  193. 

Caletas.  —  Transformación  de 
la  de  Huentelauquen,  ps.  319  i 
328. 

Calzadas. — Empedradas,  p.  159. 
Lei  de,  p.  167. 

Caminekos.  —  Requisitos  para 
serlo,  p.  200.  Son  ajentes  de 
policía,  p.  201.  Donde  deben 
vivir,  p.  202.  Conservación  de 
los  caminos,  p.  236. 

Caminos. — Lei  do,  p.  1 67.  Fon- 
dos, ps.  169  i  219.  Públicos  i 
vecinales,  p,  1G9.  Servidum- 
bres de  que  gozan,  p.  170.  Res- 
titución de  los  usurpados, 
p.  172.  Propuestas,  p.  189. 
División,  p.  200.  Informes, 
p.  204.Abono    de   materiales 
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p.  205.  Apertura  i  reparación, 
p.  209.  Jurisdicción,  p.  214. 
Confección  de  cuentas,  paji- 
na 2 1 7.  Trabajos  por  licitación, 
p.  221.  Formación  de  planos, 
p.  225.  Memorias,  p.  227.  Re 
paracion  i  conservación,  p.  228. 
Contratos  para  conservarlos, 
p.  235.  Vijilancia  i  tíscaliza- 
cion,  p,  237.  Conducción  de 
aguas,  p.  240.  Mensuras,  p.  244. 
Atribuciones  de  las  municipa- 
lidades, p.  24«.  Ancho,  p.  248. 
De  Renca,  p.  317.  De  Aguas' 
Dulces  a  San  Pedro  de  Ataea- 
ma,  p.  320.  De  Recoleta  a  Se- 
rón, p.  324.  Do  Alhué  a  Ran- 
cagua,  ps.  326  i  328.  De  Ligua 
a  Cabildo,  p.  336.  Planos  i  per- 
files tipos,  p.  363.  De  acceso  al 
puente  Loncomilla,  p.  404.  De 
Uspallata,  p.  434.  De  Paine  a 
Lonquen,  p.  439.  De  Sauces  a 
Quilipin,  p.  443. 
CANALES.-Lei  de,  p.  167.  Los  que 


do,  p.  391.  Molina,  p.  395.  Buin, 
ps.  396  i  397.  Cauquénes, 
p.  397.  Santiago,  p.  400.  La 
L^nion,  p.  418. 

Carga. — Se  prohibe  su  trasporto 
gratuito,  p.  106.  La  [fiscal  cir- 
cula libremente,  p.  109. 

Carpinterías.  —  De  líneas  fé- 
rrea.s,  p.  151. 

Casas.  —  Traslación  de  la  que  en 
Mejillones  sirvió  a  la  interven- 
ción chilena,  p.  314.  Del  jardi- 
nero do  la  Quinta.  Normal, 
p.  320.  Para  empleados  de  fe- 
ri'ocarriles,  p.  345.  Para  ei 
Director  del  Museo  Nacional, 
p  362.  De  pólvora  en  Santia- 
go, p.  372.  Consistorial  de  Pun- 
ta Arenas,  p.  398.  De  guar- 
dianes do  faros,  p.  414.  Vice- 
rector  del  Instituto  Nacional, 
p.  418.  Para  el  Dique  de  Talca- 
huano,  p.  424. 

Catastros.  —  De  los  camines, 


p.  245.  De  la  República,  p.  286. 
van  por  los  caminos,  p.   172.  Cepas. — Modo  de  clavar  las  de 
Del  Mapocho,  p.  338.  Del  Ga- !      pilotes  metálico.s,  p.  192. 
lan  i  de  San  Miguel,  p.  409.  \  Certificados.  —  Para  licenciíis 


De  Ruca- Diuca,  p.  429. 

Canalizaciones.  —  Renaico, 
p.  315.  Mapocho,  ps?.  329  i 
338.  Resoluciones  del  contrato 
de  don  Juan  Murph3^  p.  332. 
De  la  acequia  del  Galán,  p.  370. 

Cañerías. — De  ti  erro  para  feíro- 
carriles,  p.  163.  Pruebas,  179. 
Condiciones  para  su  provisión, 
p.  180.  Profundidíid,  p.  184.  Se 
aprueban  ]as  condiciones  jene- 
ralcs,  p.  385.  Especificaciones 
para  encargarlas,  p.  423. 

Capataces  .  —  Sus  libros  en  las 
faenas,  p.  99. 

Cárceles.  — San  Bernardo,  paji- 
nas 315  i  396.  Del  sur,  p.  332. 
Valparaíso  i  la  Serena,  p.  34*. 
Tiaiguen,  p.  389.  San  Fernan- 


se  necesitan  los  do  médicos, 
p.  64.  Los  de  espropiacioncs 
.son  triplicados,  p.  72. 

Cierros. — De  líneas,  p,  155.  El 
de  las  estaciones  de  la  línea  de 
Parral  a  Cauquénes,  p.  385. 

Cimientos.  —  Sus  escavaciones, 
p.  133.  Capas  de  mezcla,  p.  147. 
Servicios  de  agua  potable, 
p.  178.  Para  puentes  carrete- 
ros, p.  193. 

Comisiones.— El  Ministerio  fija 
la  duración  de  las  de  los  em- 
pleados de  la  Dirección,  p.  5. 
informe  acerca  de  ellas,  p.¡19^. 
Atribuciones  de  la  Fiscal  de 
B'ábrica,  p.  272.  La  destinada  a 
confeccionar  el  plano  jeolójico 
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p.  280, Liquidadora  de  laNorth 
and  South,  etc.,  p.  404. 

Comprobantes. — De  las  cuentas 
de  lineas  férreas,  p.  90. 

Concisión  ARIOS.— Obligaciones 
de  los  de  obras  públicas,  p.  41. 
Casos  en  que  deben  reparar  las 
obras,  p.  42.  De  aguadas, 
p.  187.  Condiciones  de  los  de 
muelles,  p.  188.  De  pertenen- 
cias mineras,  p.  293. 

Consejo  de  obras  públicas.— 
Su  constitución,  p.  2.  Sus  atri- 
buciones, p.  18.  No  se  admite 
en  su  seno  a  los  señores  Fot- 
tier  i  Prowe,  p.  832.  Injenieros 
de  los  ferrocarriles  del  Estado, 
p.  374.  El  Sub-secretario  pue- 
de concurrir  a  sus  sesiones, 
p.  404.  Sesiona  todos  los  jue- 
ves, p.  418. 

Construcciones.  —Debe  avisar- 
se a  los  intendentes  las  que  se 
inicien,  p.  45.  Muelles,  p.  188. 
Puentes  carreteros,  p.  191,  De 
nuevas  vías  públicas,  p.  224. 
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la  de  la  Dirección  de  Obras 
Públicas,  p.  11.  De  la  de  línea» 
férreas,  p.  91.  Como  se  llévala 
de  edificios,  p.  258. 

Contenciones. — Entre  los  inje- 
nieros d^l  Estado  i  del  contra- 
tista, p.  136, 

Contratistas. — Se  les  prohibe 
ser  empleados  públicos  o  sus 
socios  o  co-partícipes,  p.  3.  No 


debe  entregárseles  trabajos  ni 
hacérceles  pagos  mientras  no 
firmen  los  planos  i  especifica- 
ciones respectivas,p.  7.  Forma 
en  que  han  de  jirar,  p.  35.  Tér- 
mino de  su  responsabilidad, 
p.  42.Cuentas  de  los  de  lineas 
férreas,  p.  89.  Propuestas, 
p.  126.  Soportan  los  casos  for- 
tuitos, p.  127.  No  pueden  cam- 
biar los  proyectos,  p.  127.  Falta 
de  pagos,  p.  1 28.  Calidad  de  los 
de  ferrocarriles,  p.  129.  Deben 
residir  en  las  faenas,  p.  130. 
De  agua  potable,  p.  174.  Exi- 
jen  estados  de  la  Dirección  de 
Obras  Públicas,  p.  183.  De 
puentes  carreteros,  p.  191.  Mo- 
ra, p.  223.  Para  conservar  los 
caminos,  p  235.  Pagos  por  edi- 
ficios, p.  265.  EspecifícfiKiiones 
para  los  de  agua  potable, 
ps.  439  i  442. 

Contratos. —  Necesitan  estam- 
pillas de  2  centavos  por  cada 
100  pesos,  p.  27.  Los  que  nece- 
sitan decreto,  p.  82.  Resolución 
de  los  de  agua  potable,  p.  175. 
De  puentes  carreteros,  p.  190. 
Rescisión  de  los  puentes, 
p.  191.  Procedimiento  para 
los  de  caminos,  p.  233.  De  con- 
servación de  los  caminos, 
p.  235.  Sobre  edificios,  p.  251, 
Resolución  de  los  edificios, 
p.  253.  Puede  haberlos  para 
el  estudio  de  líneas  férreas, 
p.  412.  Cuando  en  los  de  líneas 
férreas  se  puede  pedir  cancela- 
ción de  fianza  o  disminución 
de  retenciones,  p.  444. 

Cortes. — Calidades,  p.  137. 

Correos. — Lobu,  p.  344.  Iqui- 
que,  p.  390. 

Correspondencia. — La  del  Di- 
rector de  Obras  Públicas  está 
libre  de  porte,  p.  69.  Clasifi- 
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cacion  de  la  do  ferrocarriles, 
.  p.  90.    De  los    injenieros  de 
provincia,  p  230.  De  los  Ins- 
pectores (le  caminos,  p.  2*^1.      I 

Cuadros. — De  estudios  de  ferro 
carriles,  p.  119. 

Cubicaciones.  —  Para  ferroca- 
rriles, p.  120. 

Cuentas.  -  Las  de  viáticos  nece- 
sitan el  visto  bueno  del  Inten- 
dente, p.  24.  Se  uniforman  las 
de  los  injenieros  de  provincia, 
p.  25.  Estampillas  que  necesi- 
tan, p.  27.  Fecha  en  que  se  re- 
miten las  de  caminos,  p.  28.  De 
líneas  férreas,  p.  89.  Enume- 
ración de  ellas,  p.  92.  Por  pa- 
sajes libres,  p.  104.  Contra  la 
Dirección  de  Obras  Públicas, 

>  p.  1 1 0.  Por  trasporte  de  herra- 
mientas e  instrumentos,  p.  195. 
Del  Cuerpo  de  injenieros  civi- 
les, p.  198.  De  caminos,  p.  204. 
Comprobación,  p.  210.  Confec- 
ción de  ellas,  p.  217. 

Cuerpos  de  Injenieros. — Se 
suprime  el  de  los  Civiles,  p.  5. 
Fecha  en  que  ha  de  rendir  las 
cuentas  de  caminos  i  hacer 
cesar  las  faenas,  p.  23.  Sus 
atribuciones  en  los  caminos, 
puentes  i  calzadas,  p.  168.  For- 
ma de  sus  gastos,  p.  197.  El 
de  Injenieros  de  minas,  p.  283. 

CH 

Chaflanes.  —  Han  do  ser  pla- 
nos, p.  139. 


Dársenas.  —  Iquiquc,   ps.  343, 
382  i  385. 

Datos. — Se  uniforman  los  de  ca- 
minos, p.  207. 


Decretos. — Tramitación  do  los 

de  pago,  p.  48. 
Defensas. — Se  aprueba  un  pro- 
yecto  para  la  de  Petorca,  p. 
389.  De  San  Vicente   contra 
el  estero  Zamorano,  p.  393. 
Denuncios. — Modo  de  hacer  los 

de  espropiacion,  p.  77. 
Desagü  es. — Concepción,  ps.  347, 
389,  399.  Santiago,  ps.  363, 
364,  365,  384,  385  i  388.  Iqui- 
que,  p.  377.  Pisagua,  p.  398. 
Chillan,  p.  40'.).  Casa  de  Orates 
i  Valdivia,  p:  415.  Manicomio 
de  Concepción,  ps.  422  i  423. 
Laguna  de  Batuco,  p.  428. 
Cárcel  de  CollipuUi.  p.  429. 
Descubrimientos. — Los  que  son 

privilejiables,p.  298. 

Desmontes.  —  De  ferrocarriles, 

p.  120.  Su  cubicación,  p.  121. 

Sentido  de  la  palabra,  p.  320. 

Depósitos. — De   líneas  férreas, 

p.  94. 
Desvíos. — En  la  estación  de  Te- 
muco  i  a  la  Escuela  de  Artes 
i  Oficios,  p.  407.  En  Mulchen, 
p.   408.  En  el  Melón,  p.  415. 
Diques. — Talcahuano,  ps.  340  i 
341.  Espesor  del  muro,  p.  346. 
Molo,  boca  de  entrada  empleo 
de  piedra,  p.  348.  Modificacio- 
nes,, p.  382    Radier  i  terraple- 
nes, p.  396.  Barco-compuerta, 
p.  396.    Camino  de  cirga,  p. 
418.  Grúa,  p.  421.  Casa  pa- 
ra los   empleados  superiores, 
p.  424.  Galpones,  p.  425.  Pro- 
longación de  la  línea   férrea, 
p.  427.  Ensanche   del  radier, 
p.   430.   Bodega  Harriet,   p. 
438. 
Dirección  de  Obras  Públicas. 
— Créase  esta  oficina,  p.  1.  Sus 
.atribuciones,  p.  1.    ^Secciones 
-en  que, se  divide,  p.  2.  íSu  per- 
sonal, p.  2.  Tiene  a  su  cargo  los 
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trabajos  emprendidos  por  el 
Gobierno  o  por  particulares 
por  cuenta  del  Qobierno,  p.  6. 
Tiene  libretas  de  pasajes  li- 
bres, p.  110.  Planos  de  cañerías, 
p.  185.  Está  encargada  de  la 
construcción  de  edificios,  p. 
260.  Visto  Bueno  para  los 
estados  de  pago  por  edificios, 
p.  269.  Dictámenes  sobre  pri- 
vilejios  esclusivos,  p.  306.  Se 
la  instala  en  el  segundo  piso 
del  Congreso,  p.  317. 

Director  de  Obras  Públicas. 
— Tiempo  que  dura,  p.  2.  Se 
entiende  con  las  autoridades 
déla  República,  p.  6.  Sus  atri- 
buciones, p.  18.  Su  correspon- 
dencia está  libre  de  porto,  p. 
69.  Pasajes  libres,  p.  112. 
Suspende  los  trabajos  de  puen- 
'  tes,  p.  191. 

DrRECTORES    DE    OBRAS.  —  SuS 

obligaciones,  p.  20. 
Documentos.  —  Los  que  com- 
prueben los  jiros  deben  com- 
probarse, p.  36. 

Domicilio.  —  Chile  es  el  de  los 
concesionarios  de  trabajos  pú- 
blicos^ p«  22. 

Duplicado.—  Cucando  son  nece- 
sarios, p.  ééé 


Edificios. — Contratos  de  cons- 
truccion,p.  251.  Deberes  de  los 
inspectores,  p.  265.  Informe 
mensual,  p  261.  Procedimien- 
to, p.  263.  Intendentes  i  gober- 
nadores, p.  263.  Pngos,  p.  266. 
Instrucciones,  p.  267.  Los  del 
Ministerio  de  Guerra,  p.  270, 
Internado  Santiago,  p.  361. 
Pueden  construirse  por  admi- 
nistración, p.  868.  Tribunales 


de  Iquique,  p.  376.  Resguardo 
de  los  Queñes,  i  Consejo  de  En- 
señanza Técnica,  p.380.  Correo 
de  Iquique  i  Gobernación  de 
Rengo,  p.  390.  Desinfectorio 
Público,  ps.  395  i  420.  Cuartel 
en  Iquique,  p.  398.  Resguardo 
de  Juncal  i  cuartel  Maestran- 
za, p.400.  Gobernación  de  Pun- 
ta Arenas,  p.  408.  Congreso 
Nacional,  ps.  419  i  420.  Depó- 
sito de  carbón  en  Ancud, 
p.  425.  Galpones  para  el  di- 
que de  Talcahuano,  p.  425.  Go- 
bernación Marítima  de  Punta 
Arenas,  p.  428.  Comedor  de  S. 
E.,  p.  431.  Cuartel  de  Caba- 
llería de  Concepción,  p,  432. 
Pabellón  de  dentística  i  oftal- 
molojía,  433.  Escuela  Normal 
de  Concepción  i  de  Chillan, 
p.  437.  Corrección  de  Mujeres 
de  San  Fernando,  p.  437.  Liceo 
de  Concepción,  ps,  437  i  438. 
Correo  de  Volparaiso  i  Gran 
Avenida,  ps.  423,  424  i  438. 
Bodega  Harriet,  p.  438, 

Empapelados. — Líneas  férreas, 
p.  151. 

Empedrados. — Para  calzadas  de 
Hneas  férreas,  p.  158.  Servi- 
cio de  agua  potable,  p.  178. 

Empleados.  —La  Dirección  pue- 
de contratar  supernumera- 
rios, p.  2.  No  pueden  ser  con- 
tratistas de  obras  públicas  o 
socios  o  co-partícipcs,  p.  3.  Sus 
sueldos  i  viáticos,  p.  4.  Clasi- 
ficación de  los  fiscales,  p.  63. 
Sus  incompatibilidades,  p.  57. 
Informes  de  remoción,  p.  59» 
Vacaciones  a  que  tienen  dere- 
cho, p.  65.  Remociones,  p.  80. 
De  líneas  férreas,  p.  86.  Es* 
tados,  208. 

Empresarios. — Obligaciones  de 
los^de  obras  públicaSi  p»  41 
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Beglas  para  los   de  cdifícios, 
p.  252. 

Entradas.— A  la  Quinta  Nor- 
mal por  la  Avenida  Portales, 
p.  838. 

Escalas. — Para  el  plano  jeolóji- 
eo,  p.  2^0. 

Esc  A  V  ACIÓN  ES.—  Para   ferroca- 
rriles, p.  161.  De  heridos  para 
edificios,  p.   257.  Terraplenes 
del    ferrocarril    de    Parral    a! 
Cauquénes,  381.     - 

Escuelas.  —  San  Bernardo,  p. 
315.  Normal  de  Prccepto- 
ras  de  Santiaíjo,  ps.  328  i  832. 
Agrícola  en  Chilkn,  ps.  333  i 
3t)3.  Pública  en  los  Andes, 
p  36?.  Niimero  1  de  Santiago 
i  de  Artes  i  Oficios,  p.  377.  En 
el  cerro  do  Yunga  i  de  Val- 
paraíso, p.  385.  Quirihue,p.3n8. 
Traiguén,  p.  403.  Normal  de 
Preceptoras  de  Santiago!  Agrí- 
cola de  Chillan,  p.  406.  Pu- 
blicado Chillan.  p.408.  Taltal, 
p.  413  Profcsicnal  de  niñas  i  de 
Chincolco,  p.  415.  Valparaíso, 
ps.  419  i  423.  Iquique,  Anto- 
fagasta  i  Normal  de  Concep- 
ción, ps.  426  i  431.  Valdivia, 
p.  434.  Normal  de  la  Serena  i 
Liceo  de  Linares,  p  441. 

Espedientes. —Tramitación  de 
los  de  espropiaciones,  p.  74. 

EsPLANADAS.  —  Talcahuano,  p. 
313. 

EsPROPiAClONKS. — Maneras  de 
hacerlas,  p.  70.  Derechos  del 
arrendatario,  p.  71.  Instruc- 
ciones para  proceder,  p.  72. 
Tramitación  de  los  espedien- 
tes, p.  74.  Formalidades  de  las 
de  líneas  férreas,  102. 

EsTACADURAS.— Modo  de  hacer- 
las, p.  118.  Su  entrega,  p.  132. 

EsTACiONFS.  —  Sus  murallas, 
p.  156.  Do  Chcna,  p.  327.  Cam- 


bio pedido  en  la  de  San  Fran- 
cisco  del  Monte,  p.  330.  Malle- 
co,  ps.  333,  338  i  339.  Pernli- 
lio,  p.  338.  Valdivia,  p.  339. 
Santa  Cruz,  p.  333.  Huasco, 
p.  354.  Machones  para  puertas, 
p.  3G2.  Planos  i  perfiles,  Huasco 
a  Vallenar,  p.  3tí5.  Ensánchíi^e 
la  de  CoiKstitucion,  p.  373.  Ue 
Quella,  p.  376.  Antilhue,  p. 
380.  Se  tija  la  estension  de  los 
del  sur.  p.  381.  Cierro  de  los 
de  la  línea  de  Parral  a  Cau- 
quénes, p.  38ó.  La  de  Pobla- 
ción se  convierte  en  paradero, 
p.  3S6.  Del  Marco,p.  386.  En- 
Sanche  de  la  de  Temuco,  p.  407 
El  Melón,  ps.  410  i  415.  De 
Quella,  ps.  413  i  414. 

Estados. — Se  jira  por  su  monto 
total,  p.  28.  Modo  de  llenar 
los  de  trabrtjos  de  caminos, 
p.  30.  De  agua  potable,  p. 
177.  Son  necesarios,  p.  183. 
Impresos,  p.  208.  De  trabajos, 
p.  212.  Deben  cumplirle  exac- 
tamente, p.  213.  Antecedentes, 
p.  215.  Mensuales  de  caminos, 
p.  233.  Do  pagos  por  edificios, 
p.  202.  De  pagos  de  edificios, 
p.  265.  Necesitan  el  V.°  B/>  del 
Director  de  Obras  Públicas 
p.  269. 

Estanques.— Do  agua  potable 
para  Antofagasta,  p.  333.  Con- 
diciones jenerales  para  los  con- 
tratistas, p.  385.  De  agua  po- 
table para  Constitución,  p, 
425. 


Faenas.— De  quienes  de  penden 
las  de  ferrocarriles,  p.  86.  Su 
guardia  especial  p.  101. 

FaH'.  s. —  Apruébase  el  proyecto 
pnra  el  de  Punta  Carrai)eía« 
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p.  392.  Isla  Mocha,  ps.  399  i 
405. 
Feriados. — Cuando  hai  lugar  a 

ellos,  p.  66. 
Ferrocarriles. — Las  espropia- 
ciones  que   necesitan,  p.  102. 
No  trasportan  carga  gratuita, 
p.  106.  Indicaciones  para  estu- 
diarlos,   p.    123.   Condiciones 
para  propuestas,  p.  126.  Espe- 
cificaciones para  su  construc- 
ción, p.  137.  Maestranzas  i  tor- 
namesas, p.    156.  Trasandino 
por  Copiapó,  ps.  313  i  324.  Ca- 
lera   a    Ligua,    p.    317.    De 
Buin  a  Santa  Rita,  p.  320.  De 
Valdivia  a  La  Union  por  Futa 
i  Los  Olmos,  p.  320.  De  Mul- 
chen  a  Los  An  jeles  o  a  Coihue, 
ps.  322   i   323.    De   Trigal  a 
Traiguén,  p.  324.  De  Ovalle  a 
San  Marcos,  p.  324.  De  Sentia- 
go  a  Melipilla,  p.  327.  De  Pele- 
quen  a  Peumo,  p.  322.  Merca- 
do al  norte  del  Maipo,  p.  333. 
Arranque  de  la  de  Melipilla,  p. 
333.  Trazado  de  Huasco  a  Va- 
llenar  i  Vílos  a  Illapel,  ps.  337 
i  350.  Trazado  del  de  Valdivia, 
ps.  339  i  340.  Perfil  de  Talca  a 
Constitución,  p.  342.  Mapocho 
a  Renca  i  Mercado  al  Peñón, 
p.  347.  Parral   a  Cauquénes, 
Chañaral  a  Pueblo  Hundido, 
Coihue  a  Nacimiento  i  Penco 
a  Tomé,  p.  350.  Santiago  a  Me- 
lipilla, p.  351.  De  Chillan  a  las 
Termas,  p.  354.  De  San  Felipe 
a  Putaendo  i  de  Ovalle  a  Ce- 
rrillos, p.  356.  Sección  del  de 
la  Union  a    Osorno,  p.  369. 
Perfil  de  Parral  a  Cauquénes, 
p.  380.  De  Chillan  a  las  Balsas 
de  Soto,  ps.  443  i  444. 
Fianzas. — Son  necesarias  pa- 
ra los  contratos,  p.  41 .  Se  can- 
celan, p.  135.   De  agua  pota- 


ble, p.  173.  Conservación  de 
caminos,  p.  236. 
Fierros. — Colado  i  batido,  p. 
155.  Maestranzas  i  torna- 
mesas, p.  156.  Para  agua  pota- 
ble, p.  178.  Cañerías  de,  p.  180. 
Puentes  carreteros,  p.  192. 
Galvanizado  ofrecido  en  ven- 
ta, p.  329. 

Fletes  Libres,  p.  107.  Sus  órde" 
nes  son  unipersonales,  p.  108- 
También  los  espide  el  Director 
de  Obras  Públicas,  p.  112.  Ca- 
ñerías, p.  181. 

Fondos. — Modo  de  jirar  sobre 
ellos,  p.  35.  Deben  invertirse 
en  un  fin  determinado,  p. 
82.  lian  de  retirarse  poco 
a  poco  los  de  ferrocarriles, 
p.  87.  Oríjen  de  les  de  cami- 
nos, p.  169.  Para  conducir  he- 
rramientas e  instrumentos, 
p.  195.  Inversión  de  los  de 
caminos,  p.  219.  De  vecinos 
para  caminos,  p.  221.  Distri- 
bución, p.  228.  Se  reglamenta 
la  inversión  de  los  de  caminos, 
p.  232.  Intendentes  i  Gober- 
nadores, p.  242.  Como  se  piden 
los  de  Iglesias,  p.  271. 

Fotolitografía. — Taller  de  la 
Dirección  de  Obras  Públicas, 
p,  315. 

Fuertes. — Sobre-sueldos  de  los 
militares  que  los  construyen, 
p.  254.  Reparación  del  de  Ran- 
caguaen  Valparaiso,  p.  428. 
Funcionarios.  —  Manera  de 
hacer  sus  jiros,  p.  35.  Deben 
acusar  ciertos  impresos,  p.  67. 


G 


Galpones. — Do  aduana  en  Iqui- 
que,  p.  314.  De  Valparaíso, 
p.  351.   Para  materias  infiq,- 
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mables  en  Valparaíso,  p.  356. 
Para  el  Dique  de  Talcahuano, 
p.  425. 

Gastos. — Los  variables  necesi- 
tan decreto,  p.  82.  Del  Cuerpo 
de  In jenieros  Civiles,  p.  197. 
Límites  de  los  de  caminos, 
p.  205.  Rendición  de  cuentas, 
p.  211. 

Gratificaciones. — No  rijen  con 
las  licencias,  p.  54.  A  los  em- 
pleados de  eetaciones  de  líneas 
en  esplotacion  provisoria,  p. 
418. 

Grúas.  — Hidráulicas  para  líneas 
férreas,  p.  162.  Para  el  Dique 
de  Talcahuano,  p.  421. 

GüARDA-ALMACENES— Sus  oblí- 

gaciones  en  las  líneas  férreas 
en  construcción,  p.  95. 
Guardia. — Está   encargada  del 
orden  en  las  faenas,  p.  101. 


Hbridos. — Para  edificios,  p.  257. 

Hbrramient as.— Líneas  férreas, 
p.  132.  Su  conducción,  p.  195. 
Las  que  se  dan  a  los  camine- 
ros, p.  202.  Estados,  p.  208. 

Hierros. — Véase  fierros. 

Hombres  buenos.  —  Comisión 
avaluadora,  p.  72.  Cuadros  que 
deben  formar,  p.  73.  Su  nom- 
bramiento, p.  102. 

Honorarios. — De  los  peritos  en 
privilejios  esclusivos,  p.  309. 

Horas  de  trabajo.— En  la  ofi- 
cina i  en  el  terreno,  p.  17. 

Hormigón.  —  Su  composición, 
p.  147. 

Hospital. —  Para  ambos  sexos 
en  Santiai^o,  p.  328.  Para  Yun- 
gai,  p.  372.  Para  San  Felipe, 
p.  384. 


I 


Iglesias. — Construcción  i  repa- 
ración, p.  271.  De  llancagua, 
Rengo  i  Talcahuano,  p.  344». 
Catedral  de  Santiago,  ps.  345  i 
347.  Carmelitas  do  Viíia  del 
Mar,  p.  370. 

Imprenta.  —  Proyecto  para  la 
Nacional,  p.  353. 

Impresos.  —  Cuales  deben  acu- 
sarse, p.  67. 

Incompatibilidades.  —  Las  de 
los  empleados  públicos,  p.  57. 

Informes.  —  Márjen  de  los  que 
van  a  la  Dirección  de  Inje- 
nieros  Civiles,  p.  46.  Para  la 
remoción  de  empleados,  p.  59. 
Plazo  para  despacharlos,  p.  60. 
De  los  Injenieros  Civiles,  p. 
199.  Los  de  caminos  se  rinden 
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PRESirpüESTOS. — Los  de  obras 
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se  conceden  por  introduccio- 
nes, p.  30»}.  Se  pueden  con- 
ceder por  veinte  años,  p.  304. 
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